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বাঞ্্ববিজ্ঞান সুন 


নারায়ণ সান্যাল, বি. এম্‌ সি, ৰি. ই. 
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জল্নোক পুজ্ৰল্ৰসললল্স ৷ 
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা 
৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, 
কলিকাতা-৯ 


প্রকাশন্ষ ; 
শ্রীঅশোক কুমার বারিক 
৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, 
কলিকাঁতা-৯ 


খৰ প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৫৯) দ্বিতীয় সংস্করণ £ অক্টোবয়, ১৯৬২ 
তৃতীয় (পরিবর্তিত, পরিবজিত ও পুনলিখিত) সংস্বরণ : জানুয়ারী, ১৯৭৮ 


a CAO 
- জু): কুড়ি টাকা হা রি 
মৃতক £ 
গীহ্বেজ্্ৰনাথ দান 
ৰাদীক্লপ। প্রেস 
॥এ মনোমোহন বন্ধু স্ট্রীট, 


কলিকাতা-৬ 


পরমারাধ্য পিতৃদেষ 
চিত্তস্ুখ সান্যাল, বি. ই. 
(বি. ই. কলেজ, শিবপুর ১৮৯৪) 
পুণ্যন্বত্বির উদ্দেশে 


কৈফিয়ৎ 


বাস্ত-বিজ্ঞান' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে । দ্বিতীয় সংস্কৰণ 
৯৯৬২-তে। প্রায় পনের বংসর পূর্বেই শেষোক্ত সংস্করণটি নিঃশেষিত হয়। 
ভারপর প্রকাশক মশায় এবং বহু বন্ধু-বান্ধব আমাকে বইটি পুনরায় প্রকাশ 
করতে বিশেষ অনুরোধ জানান ৷ কিন্তু তিনটি কারণে আমি মনস্থির করে উঠতে 
পারিনি । প্রথমতঃ, সরকার মোট্রিক পদ্ধতি বাধ্যতামূলক ভাবে চালু করেছেন, 
‘যদিও বাস্তশিল্পে সরকারী আওতার বাইরে এবং তার ব্যাপক প্রয়োগ হয়নি । 
‘ফলে, স্থির করে উঠতে পারছিলাম না, কোন হিসাবে বইটি পুনরায় লিখব। 
দ্বিতীয়তঃ, সরকারী নির্দেশে মেট্রিক ইট বা মডুলার ইট যে-কোনও দিন বাজাৰ 
ছেয়ে ফেলতে পারে, তখন. পুরাতন ইটের হিদাব কোনও কাজে লাগবে না। 
তৃতীয়ত: মাল-মশ.লা এবং অমমূল্য গত কয়েক বছরে এমন দ্রুতহারে বাড়ছিল 
“যে, গ্রন্থ সুরু ও শেষ এক দরে করাই অসম্ভব বোধ হচ্ছিল। ক্রমশঃ উপলব্ধি 
- করলাম, সমস্ত অন্থবিধা সত্বেও ছু-নৌকায় পা-দিয়েও বইটির নতুন সংস্করণ করা 
উচিত এবং তাই করতে বাধ্য হয়েছি। 
পূর্ববর্তী দু'টি সংস্করণে আমি বাঙলা-ভাষায় বাস্তু-বিদ্ধা-চচার একটা 
‘ধারাবাহিক ইতিহাস দাখিল করেছিলাম-_ছু”টি কারণে। প্রথমতঃ, পূর্বস্থরীদের 
প্রণাম জানানো । দ্বিতীয়তঃ, গবেষকদের উদদেস্টে। মিভিল-এঞ্জিনিয়ারিং 
বিজ্ঞানকে সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের স্তরে পৌছে দেওয়ার ব্যাপারে গত শভাব্দী 
থেকে যেসব পূর্বাচার্যরা অগ্রসর হয়ে এসেছেন, তীদের বিষয় যদি ভবিষ্কতে 
কেউ গবেষণা করেন, তাই সে কথ! লিপিবদ্ধ করেছিলাম। সাধারণ পাঠকের 
কথা বিবেচনা, করে সেই দীর্ঘ ভূমিকা এবার বর্জন করলাম। না হলে গ্রন্থের 
কলেবর ও মূল্য আরও বৃদ্ধি পাবে । গবেষক অনায়াসে পূর্বতন সংস্করণের 
বইটি গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করে দেখতে পারেন। সংক্ষেপে জানাই, পূৰ্ব- 
ংস্করণে উল্লিখিত বাইশখানি গ্রন্থের ভিতর নিম্নলিখিত ্রস্থকারদের আসি 
পথিক্কতের মধাদ| দেব £ 
(১) কারিকর দর্পণ (সাময়িক পত্র; প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন, ১২৯৩ 
অর্থাৎ ১৮৮৬ খ্ৰীষ্টাব্দ )-__সম্পাদক-_৬বিহারীলাল ঘোষ | 
(২) বিশ্বকর্মা__৬ছুর্গাচরণ চক্রবর্তী ( শিবপুরের এল্‌ সি. ই, ১৮৭৬ )-- 
১৮৮৮ খ্ৰীঃ (}) | 


»০ শিট 


হাসা 


[৭ fh 

(৩) সরলপূর্ভ শিক্ষ|--কুঞ্জবিহাবী চৌধুরী (শিবপুরের এল্‌ সি. ই ১৮৬২) 
-=-১৯% (?)। 

(৪) স্থপতি বিজ্ঞান--দুৰ্গাচরণ চক্তবতাঁ--১৯১০ খ্ৰীঃ (’) ৷ 

(৫) স্থপতি বিজ্ঞান--প্রফুল্লচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়--১৯২০ খ্ৰীঃ। 

(৬); সরল গঠন তত্ব--শৈলেশ্বর সান্যাল, বি. ই. (পুনা)--১৯২৩ খ্ৰীঃ। 

১৯২৩-এর পর .গত পঞ্চান্স বছরের ভিতর বাস্ত-বিজ্ঞানের উপর কেউ যদি 
সামগ্রিক আলোচনা করে কোনও গ্রন্থ রচনা করে থাকেন, তা আমার নজর 
এড়িয়ে গেছে ৷ এ-গরন্থ রচনায় আমার অন্যতম অন্ুবিধ। ছিল পরিভাষা | 

এ-বিষয়ে স্বৰ্গীয় রাজশেখর বস্তু মহাশয়ের সঙ্গে আমার আলোচনা করার 
সৌভাগ্য হয়েছিল_সে-সব কথা আমার পূৰ্ব-প্রকাশিত স্থাতিচারণ গ্রন্থ 
‘পঞ্চাশোধৰ এ বিস্তারিত আলোচনা করেছি। রাজশেখরের নির্দেশ এবং 
আশীর্বাদ সম্বল করেই এ গ্রন্থ প্রণয়নে ব্রতী হয়েছিলাম । 

বর্তমান সংস্করণ রচনার সময় আমার সহপাঠী শ্রীকল্যাণকুমার বিশ্বাস 
(বর্তমানে হাউসিং-এর চীফ এঞ্জিনিয়ার) এবং তার সহকাৰী শ্রীমান গুণধর পাল 
আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। নির্মাণ-পর্বদের শ্রীমনিলকুমার ঘোষও 
আমাকে নানান পরামর্শ দিয়েছেন । 'নির্ষাণ-পর্ষদের অন্ুজপ্রতিম শ্রমান 
পরিতোষ রায় আমাকে প্রভৃতভাবে সাহায্য করেছেন | এদের ভালোবাসার 
দান কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অপেক্ষা রাখে না। 

বল! বাহুল্য, পাশকর| সিভিল এপ্রিনিয়ারদের জন্য এ বই আমি লিখিনি। 
তবু আশ! করব, এ গ্রন্থের কোন দোষ-ত্রুটি দেখলে, ভ্রান্তি দেখলে, তার! যেন 
আমাকে অবহিত করেন। সাধারণ পাঠকের মতামত জানতে আমি আরও 
আগ্রহী ৷ ধারা বাস্ত-ব্যবসায়ে আছেন- ঠিকাদার হিসাবেই হোন, অথবা 
তত্বাবধায়ক হিসাবেই হোন-__কিংবা ধার! বাস্তবিদ্যায় পণ্ডিত না হওয়া সত্বেও 
বাড়ীর মালিক হিসাবে মিন্্িমজুর লাগিয়ে বাড়ী তৈরী করার সময় এ বই 
পড়বেন, তারা আমাকে তাদের মতামত জানালে, ভবিষ্যতে আরও ভালো কৰে 
এ বই লেখবার চেষ্টা করতে পারি। 
গ্রচ্ছকার। 


হুচীপত্র 
বিষয় 


পথম পরিচ্ছেদ £ বাস্তবি্যায় নক! £ 
ম্যাপ, গ্যান, এলিভেসান্‌, সেক্সানাল-এলিভেপান্‌, সাস্কেতিক 
নিয়ম । 

দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ £ বনিয়াদ (ফাউণ্ডেসন্‌) £ 
কেন বনিয়াদ, মাটির পরিচয়, নিরাপদ ভারবাহী ক্ষমতা, 
বনিয়াদ নিরূপণ, লে-আউট নেওয়া, বনিয়াদ কাটা, ধাপ-দেওয়া 
বনিয়াদ, চুন-স্থরকির কংক্রিট, সিমেণ্ট-কংক্ৰিট, ফুটিং বনিয়াদ, 
রাফ্‌ট-গ্রিলেজ-পাইল-কূপ বনিয়াদ, শোরিং, ডি. পি. সি, 

র জ্ঞাতব্য, তত্ব্বাবধায়কের কর্তব্য ৷ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ £ দেওয়াল (ওয়াল) : 
প্রয়োজনীয়তা, ইটের গাঁথ,নি, হেডিং-স্টেচিং-ফ্লেমিশ ইংলিশ 
ৰণ্ড, চুন-স্থরকির মশল্লা, সিমেণ্ট-বালির মশল্লা, সাবধানতা ও 
যন্ত্রপাতির ব্যবহার, ফাপা দেওয়াল, পাথরের গাথনি, 
এ)াশলার-রাব,ল-কোৰ্সড্‌, কংক্রিটের দেওয়াল, লাং-দেওয়াল, 
মুলি-আধলা-দরমার দেওয়াল, মাটির, ঠিকাদারের জ্ঞাতব্য, 
তত্বাবধায়কের কর্তব্য। 

চতুৰ্থ পরিচ্ছেদ £ দরজা জানালার চৌকাঠ (ফ্রেমস্) £ 
“কাঠের পরিচয়, জোড়াই, স্তাপ-ফিক্সভ২স্কাকড্‌-মর্টিস্‌ জয়েন্ট, 
ক্যাম্প, ঠিকাদারের জ্ঞাতব্য, তত্বাবধায়কের কর্তব্য । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ £ খিলান ও সর্দাল (আর্চ ও লিন্টেল) 2 
আচ. সেমিসাকু লার-সেগ.মেন্টাল-গথিক-স্টিল্টেড, স্প্যান 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ £ ঢালু ছাদ (স্লোপড বুফ্‌) £ 
প্রয়োজনীয়তা, ঢাল, কফ-ট্ৰাসের বিভিন্ন অঙ্গ, এক-চালা, 
দোচাল৷, কিং-পোণ্ট ট্রাস, কুইন-পোস্ট, খড়ের ছাউনি, 
হুড়িয়া টালি, প্যান টালি, করোগেটেড টিন, আযাস্বেস্টস্‌, 
ঠিকাদারের জ্ঞাতব্য, তত্বাবধায়কের কর্তব্য ৷ 


১৩৩৮ 


৩৯-_-৭২ 


৭৩--৮০ 


৮১-৮৫ 


৮৬-১০৯: 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ £ পাকাছাদ ও মেঝে (ক্ল্যাট/রুফ, 
এবং ফ্লোর) £$ ১০৯-১২৩ 
মেঝে, ভিত, ভরাট করানো, ইটের সোলিং, খাদরি-ইটের 
মেঝে, চুন-স্থরকি-চুনবালি-টালির মেঝে, কংক্রিটের মেঝে, 
' পেটেপ্ট-স্টোন, মোজেক/টেরাজো, পেটা-টালির ছাদ, জলছাদ, 
ছাদে এক্সপ্যান্সন জয়েণ্ট, তত্বাবধায়কের কর্তব্য ৷ 
‘অষ্টম পরিচ্ছেদ £ রি-ইণ্‌ফোস্ড কংক্রিট (আর.সি.সি) £ ১২৩-১৬৩ 
পরিচয়, সুবিধা-অস্ুবিধা, মাল-মশ.ল নির্বাচন, মশলার ভাগ, 
ওয়াটার-পিমেণ্ট রেশিও, মিক্সিং, মেশিন-মিক্সিং, লোহার- 
ছড়, লিণ্টেল, বীম, টী-বীম, পিলার, আর-বি সেণ্টাৱিং, 
কিওরিং, ঠিকাদারের জ্ঞাতব্য, টর-স্টিল, তত্বাবধায়কের কর্তব্য ৷ 
বম পরিচ্ছেদ ঃ সিড়ি (স্টেয়ার) £ ৰ, ১৬৪--১৬৯ 
বিভিন্ন-জাতের সিড়ি, রাইজ ও ট্রেডের অনুপাত ৷ 
দশম পরিচ্ছেদ : লোহার কাজ (ফ্রাক্চারাল,ট্টিল-ওয়ার্ক) £ ১৭০১৮৩ 
ঢালাই লোহা, স্তম্ভ, জয়েন্ট, গার্ডার, স্ট্যানসান্স, নাট-বোণ্ট, 
রিভেটিং, ট্রাম, লোহার তার, কাটাতার। 
একাদশ পরিচ্ছেদ £ দরজা-জানালার পাল্স। (শাটাস) £ ১৮৪-১৯০ ৷ 
লেজেড, লেজেড-ব্রেসেড, ফ্রেমড, ও লেজেড, ফ্রেম, ও 
প্যানেল, ফ্লাস, ঘষা-কাচের, শাপির, ল্যুভার, ভেনিশিয়ান 
পাল্লা, তুলনামূলক সমালোচনা, ফিটিংস, তত্বাবধায়কের কর্তব্য । 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ সমাপক কাজ (ফিনিশিং আইটেমস্) £ ২০০-২১৬ 
পলেম্তারা, চুন-বালি, সিমেন্ট-বালি, পয়েন্টিং, ফ্লাস-রুল-টাক্‌ 
পয়েটিং, চুনকাম, কলা রূ-ওয়াশ, ডিস্টেম্পারিং, লাইম পানিং, 
সিমেন্ট-ওয়াশ,, রঙের কাজ, আল্কাঁতরা লাগানো, ঠিকাদারের 
জ্ঞাতব্য, তদ্বাবধায়কের কর্তব্য । 
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ বাড়ীর প্ল্যান তৈরী কর প্ল্যানিং) £ ২১৪-২২৬ 
উদ্দেশ্য, জলবায়ু, ওরিয়েন্টেশন, ঘরের মাপ/অবস্থিতি, 
বারান্দার মাপ/অবস্থিতি, দরজা ও জানলা--কোথায় ও কত, 
রান্নাঘর, মানঘর, পায়খানা, বাড়ির আকৃতি, স্পেসিকিৰেদন, 
জমির প্ল্যান প্ল্যানিং এর মূলকুত্র । 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ৷ ৰ্যয়-দিণয় ও চুক্তিনাম। ক 
(এস্টিমেট ও কন্টীক্ট ঃ ২২৪-২৪৭ 
সিডিউল-অব_কোয়ান্টিটি, আইটেম-ওয়ারি এপ্টিমেট, এ্যানা- 
লিসিস্‌, কোয়ার্টিটি-সার্ভে, বিভিন্ন চুক্তি, ঠিকাদারের সঙ্গে 
চুক্তির সর্ত, এস্টিমেট প্রণয়ন--বাস্তব উদাহরণ, গ্লিন্থ-এবিয়ার 
রেট, ফ্লোর-এরিয়া-রেট্‌, বিভিন্ন অগের-তুলনামূলক খরচ, 
কোন্‌ মাল কত লাগবে। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ঃ বাসর স্বান্থারক্ষ! হাউয্‌ 
স্যানিটেশান)ঃ ২৪৮-২৮১ 


সিউয়েজ, আঁলেজ, সিউয়াব, ড্রেন, ড্যাম্প-নিবারণ, বায়ু- 
চলাচল, আলো”, জল-মরবরাহ, ইদারা-কৃপ-নলকৃপ-কলের, 
জল, বিভিন্ন পায়খানা, নলকৃপ-কুপ-পায়খানা, সেপ টিক- -ট্যাঙ্ক, 
সোক্‌পিট, দ্বিতল বাড়ির ফিটিংস, ইন্সপেক্শন চেম্বার, 
ইন্‌টারসেণ্টিং ট্রযাপ,, রান্নাঘরের ধূম-নিৰ্গমন-ব্যবস্থ| ৷ 
ষোড়শ পরিচ্ছেদ 2 বাস্তব উদাহরণ (প্রযাক্টিক্যাল ্ 
এক্সাম্পলস্‌) ঃ ২৮১-৩৩৮ 
প্রথম উদাহরণ? ছু-কাঁমরা) একতলা--বিস্তারিত এস্টিমেট, 
মাল-মশংলার পরিমাণ নিণয় (প্রাচীন ও নবীন 
পদ্ধতিতে) লেবার-কনট্ান্ট, শ্তানিটারী এস্টি- 
মেট, জলসরবরাহ এপ্টিমেট, পুর্ণ নিৰ্মাণ-ব্যয়। 
দ্বিতীয় উদাহরণ ঃ . তিন কামরা, একতল|-- প্র 
তৃতীয় উদাহরণ : এ এ (দ্বিতলের বনিয়াদসহ) 3 : 
চতুৰ্থ উদাহরণ. চার-কামরা, দ্বিতল--এ ও ও 


পরিশিষ্ট £ 
(ক) পরিভাষা ৰ ঢ় ২. ৩৩৯০-৩৪২২ 
(খ) শব্পঞী বা ইণ্ডেক্স ১ + ৩৪৩-৩৫১ 


(গ। বিভিন্ন মাপকাঠিৰ সম্পর্ক (ফুট- 8 ৩৫২ 
(ঘ) মাল-মশংলার পরিমাণ নির্ণয় ( ৰি পাউণ্ড এবং মেট্রিক. _ 
পদ্ধতিতে) ঢ় ৩৫৩--৩৫৬ 
(৬) সরকারী কাজে মাপ নেওয়ার র ৰম ৩৫৬--৩৫৮ 
(চ) কোন্‌ উচ্চতায় কোন্‌ ফিটিংস্‌ বসানে| উচিত হ৮৩৫৮--৩৫৪ 
RUE } 


প্রথম পল্সিচ্ভ্ছোন 
_ বাস্তবিষ্যায় নন্ত৷ 
(ইঞ্জিনিয়ারিং ডুইংস্‌ ) 


' ল্ৰাল্ত্ৰবিদ্থাস্ন নক্সা ৪ বাস্তকারেরা কথার চেয়ে ছবি একেই বেশী 
মনের ভাব প্রকাশ করেন। এইসব নক্সায় কি বলা হ’ল তা বুঝবার জন্য 
বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। সাঙ্কেতিক চিহ্নের মূল কুত্রগুলি সর্বপ্রথমেই 
ঠিকমতো জেনে নিতে হবে। কি ক'রে এই ধরনের নক্সা আঁকতে হয় তা 
জানবেন বাস্বকার” ( ইঞ্জিনিয়ার) এবং 'নক্সানবিশ’ (ডাফট্স্ম্যান )। 
আমাদের কাজ হবে এই নক্সাগুলি ঠিকমতো পড়তে পারা-_অর্থাৎ নকঝ্সায় যে 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা বুঝতে পার| ৷ তাই বাস্তবিষ্ঠা বিষয়ের আলোচনার 
প্রথম পর্যায় হ’ল নক্সা পড়ার শিক্ষা! । 

ম্যাপ 2 ম্যাপ জিনিসটা আমাদের একেবারে অজানা নয়। কোন 
একটি ভূভাগকে কাগজের চতুঃসীমানার মধ্যে বন্দী ক'রে তার ষথাঘথ রূপটি, 
প্রকাশ করাই হচ্ছে ম্যাপের কাঁজ। আমরা ভূগোলের ক্লাসে শিখেছি যে, 
দেওয়ালে ম্যাপ টাঙাবার সময় উত্তর দিকটা উপরের দিকে ক'রে ঝোলাতে 
হয় । অৰ্থাৎ ম্যাপের লেখাগুলি এমনভাবে লিখতে হবে যাতে দক্ষিণ দিক 
থেকে তা পড়তে পারা ধায় । কোন অস্থুবিধা হ'লে অনেক সময় লেখাগুলি 
দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে লেখা হয়__অর্থাৎ যাতে পূর্বদিকে দীড়িয়ে পড়া যায় । 
এছাড়া কোন্টা উত্তর দিক তা জানবার জন্য ম্যাপের এক কোণায় একটা 
ত্রিশল-চিহ এঁকে দেওয়া হয়। এর পোষাকি নাম উত্তর-নির্দেশক-রেখা বা 
নর্থলাইন (চিত্র_17)। 

ম্যাপের প্রসঙ্গে আর একটি শব্দের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা 
উচিত। কথাটা হচ্ছে ক্ষেল। ধরা যাক্‌ আমরা তিনখান| ম্যাপ পেয়েছি । 
একটা এশিয়া মহাদেশের, একটা পশ্চিমবঙ্গের এবং একটা ক'লকাতা শহরের ৷ 
তিনটি ম্যাপ. একই মাঁপের-_অর্থাৎ একই মাপের কাগজে আঁক|। ধরা 
বাক তিনটি ম্যাপের কাগজই চওড়াঁয় ১৪" (চোদ্দ ইঞ্চি )%। তাহ'লে এ ১৪ 
কাগজে প্রথম ম্যাপটিতে এশিয়া ' মহাদেশের কয়েক হাজার মাইল ভূভাগকে 
+ প্রক্ষতঃ ১৪ মানে হ'ল চোদ ইঞ্চি। যেমন--১৪/ মানে হ’ল চোদ্দ ফুট। বলা বাহুলা, 


১৯২৭ 


ঢ় * বাস্ত-[বজ্ঞান 


"আঁকতে হবে। অথচ পণ্চিমবন্গের ম্যাপের ক্ষেত্রে এ ১৪" কাগজেই দেখানো 
হয়েছে কয়েক শত মাইল ভূভাগ। আবার ক'লকাঁতার ম্যাপটার বেলায় এ 
কাগজের এ-মাথা থেকে ওমাথ। পযন্ত ১৪" স্থান মাত্র কয়েক মাইল ভূভাগের 
প্রতিনিধিত্ব করছে। এইজন্য দেখুন এশিয়ার ম্যাপে হয়তো লেখা আছে 
১০৫০০ মাইল; পশ্চিমবর্শের ম্যাপে ১'=৫* মাইল, আবার কলকাতার 
ম্যাপে হতো ১"==১ মাইল । তার মানে হ'ল, প্রথম ম্যাপটির বেলা ছুটি 
বিন্দুর দূরত্ব যখন কাগজের: উপর ১“, তখন বুঝতে হবে সেই ছুটি বিন্দুর 
সত্যিকারের ভৌগোলিক দূরত্ব পাচ শত মাইল । তেমনি পশ্চিমবঙ্গের ম্যাপে 
কাগজের উপর ক’লকাত| আর দাজিলিঙেৰ বিন্দু ছুটির দূরত্ব যদি দেখা যায় 
৬", তাহ'লে বুঝতে হবে আসলে সে দূরত্ব হচ্ছে ৩০০ মাইল। রেলপথে 
যাওয়ার দুরত্ব নয়--সোজ| পথে এরোপ্পেনে যাওয়ার দূরত্ব ৷ 
পুরানো অভ্যাসের বশে  ফুট-ইঞ্চি-মাইল শব্দগুলি ব্যবহার করে বসে 
আছি। ইদানিংকালে দূরত্ব মাপবার জন্য এসব মাপকাঠি অচল | ঠিক 
অচল নয়, বয়স্করা এ মাপগুলোই ভাল বুঝতে পারে, ধারণা করতে পারে; 
যেমন আজকালকার ছেলেমেয়ের।--যার। স্কুলজীবন থেকেই ‘মিলি-সেণ্টি-কিলে৷” 
শিখে এসেছে তারা সহজেই বোঝে ।নৃতন হিসাবের মাপকাঠিগুলে|। বস্তুত 
জাতিগতভাবে আমর! আছি সেই "আবোল্-তাবোল'-এর হাসজারু-হাতিমির 
যুগে ৷ ইংরাজীতে যাকে বলে 'ট্রান্জিখন পিরিয়ড’ । তাই ফুট-ইঞ্চি-মাইলকেও 
পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারছি না, আবার “মিলিমিটার-মিটার-কিলোমিটার”কেও 
পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারছি না। নবীন যুগের পাঠকদের জন্য নয়|-পদ্ধতি 
এবং প্রাচীনদের জন্য স্থানে স্থানে পুরাণো পদ্ধতি মেনে কথা বলতে হচ্ছে । 
আরও দশ-বিশ বছর পর এ বইয়ের নতুন সংস্করণ হলে ফুট-ইঞ্চিকে পুরোপুরি 
নাকচ কর] যাবে। 
স্কেল-প্রসঙ্দে তাই বলি--ইদ্বানিং কালের প্র্যানে দেখাবেন হয়তো লেখা 
আছে ১ সেমি-স১ মি. অর্থাৎ ১ সেন্টিমিটার--১ মিটার। নতুন পদ্ধতিতে 
একটা প্রকাণ্ড স্কুবিধ৷ আছে। ম্যাপ ব| প্র্যানের দূরত্ব প্রকৃত দূরত্বের এমন 
একটা ভগ্নাংশ ঘা দশমিক-পদ্ধতির সরল হিসাবে পাওয়া যায় । যেমন, কোনও 
প্যানে যদি লেখা থাকে ৯ সে, মি.==১ মি. তাহলে বুঝতে হবে প্র্যানের ষে- 
কোন দৈখ্য প্রক্লত দৈধ্যের শততাগের এক ভাগ। সহজ হিসাব । ক্ষেত্রবিশেষে 
স্বেলটা অনেক সময়ে উল্লেখ করা হয় রিডাক্শান ফ্যাক্টরে, ষথ| ১/১০০। অর্থাৎ 
বান্তব-দৈধ্যেকে প্ল্যানে শতভাগের একভাগ হিসাবে দেখানো হয়েছে। 


বাস্ত বিদ্যায় নক্সা ৩ 


আগেকার দিনে বাড়ির প্ল্যান সচরাচর আকা। হত ১/-০৮ স্কেলে । অথাৎ 
বিভাকশন-ফ্যাকটার ছিল ১: ৯৬। ইদানিং বাড়ির নক্স আকা হয় ১ সে.মি. 
১ মিটার ৷ এক্ষেত্রে রিডাকৃশন-ক্যাক্টার ১ £ ১০০ | 

স্কেচ £ স্কেচ হচ্ছে যন্ত্রপাতির সাহায্য না নিয়ে হাতে-আঁকি৷ খসড়া ছবি। 
এগুলি স্কেলে আঁক| হয় ন৷ ৷ তবে অনেক সময় তীর-চিহ্ন দিয়ে ছুটি বিন্দুর 
দূরত্বটা লিখে জানিয়ে দেওয়া হর । চিত্র? স্কেচে যেমন তীর-চিহ্ন একে 
বোঝানো! হয়েছে যে বাড়ীটি ১০০” ( দশ ফুট) উচু। 

ল্যান 2 কোনও জিনিসকে ঠিক উপর থেকে দেখলে যে রকম 
দেখাবে সেটাই তার প্ল্যান! ধরা যাক্‌--একট| টেবিল (চিত্র-1-১)। 


চিত্র-& চিত্র চিত্র--8 


ঠিক উপর থেকে দেখলে উপরের চৌকো কাঠথানাই শুধু দেখতে পাব, 
অর্থাৎ একটি চৌ-কোণ। আয়তক্ষেত্ৰ ৷. এটাই তাহ'লে টেবিলটার প্ল্যান 
( চিত্ৰ--1-% ) |. তেমনি একটা মোড়ার ক্ষেত্রে দেখব উপরের বুট! 
(চিত্ৰ-2)। একটি কুজোর বেলায় দেখ! যাবে, একটি বড় বৃত্তের মাঝখানে 
একটি ছোট বৃত্ত (চিত্র--3)। বাইরের বৃত্তটি হচ্ছে ,কুঁজোর বেড়, আর 
ছোটটা হচ্ছে সরু গলার ফুটোটা ৷ 

“ঠিক উপর থেকে দেখা” কথাটার অবশ্য একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন । 
কোন জিনিসের ঠিক উপরে যদি একটা ক্যামের। নিয়ে নীচের দিকে মুখ ক'রে 
ফটো তোলা যায়, তবে কি আমর ফটোতে সেই জিনিসের, প্ল্যান পাব? 
প্রযানের আমর! যে সংজ্ঞা দিয়েছি সে. অনুযায়ী পাওয়। উচিত; কিন্ত আমি 
বলব কটোট| তার প্ল্যান হবে ন| ৷৷ কেন হৰে, না সেইটে বুঝতে হবে । 


৪ বাস্ত্ৰ-বিজ্ঞান 


উড়োজাহাজে চড়ে ক্যামের৷,নিচের দিকে মুখ করে ষদি কোনও, রেল-লাইনের 
ঠিক মাঝ-বরাবর ফোকাস্‌ করে ফটো তোলা ষায় তবে 

সেটা দেখতে হবে চিত্র_-4-৪র মতে৷ ৷ কিন্তু রেল-লাইনের 

প্যান হচ্ছে 'চিত্র--4-৮। তফাৎটা কি? লক্ষ্য ক'রে দেখুন 3 

ফটোর বেলায় (অর্থাৎ 4-এতে) ক্যামেরার কাছের জিনিসটা 

বড় দেখাচ্ছে, আর দূৱেরট| দেখাচ্ছে ছোট ৷ এইজন্য HIT 
ফটোর মাঝখানে রেল-লাইন দুটির দূরত্ব বেশী দেখাচ্ছে ; b 

আর দুদিকেই লাইন দুটি ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে--মানে চিত্র 4 
পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে । অথচ প্র্যানের ক্ষেত্রে ( অর্থাৎ 4-তে ৷ তা 
হওয়ার উপায় নেই। বাস্তবে যেমন রেল-লাইন ছুটি সর্বত্র সমান দূরত্বে 
আছে, প্র্যানেও সেই, রকম আকা।-হয়েছে |... এ তফাৎটা হচ্ছে কেন? 
কারণ প্যান আঁকার নিয়ম হচ্ছে. যখন যে বিন্দুটি আকব, তখন সেই বিশেষ 
বিন্দুট্রি ঠিক উপরে চোখ রাখলে যেমন “দেখতে হয় ঠিক তেমনটিই আঁকব। 
প্রত্যেকটি গ্সিপাঁর আকবার সময় যেন চোখকে ঠিক সেই শ্লিপারের উপর ধারে 
“যেমন দেখা খাচ্ছে, তেমনই আঁক| হয়! ফলে প্র্যানে প্রত্যেকটি শ্লিপারকেই 


নং 


SAA তি তত৩ 


চিত্ৰ--6 


"একই মাপের মনে হচ্ছে, আর তার ফলে রেল-লাইন ছুটি সমান্তরাল হয়ে 
গ্রেছে। ফটোর বেলায় চিত্র__4-৪তে যে শ্লিপারটি ক্যামেরার কাছে ছিল 
সেটা বড় মনে হচ্ছে, আর দূরের গুলি ছুদিকেই ক্রমশঃ ছোট মনে হচ্ছে ৷ 
ব্যাপারটা! হয়তো ঠিকমতো বুঝে ওঠা গেল না, নয় ?. ক্ষতি নেই, প্ল্যান 
নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতেই অভ্যাসে জিনিসটা সরল হয়ে যাবে। 
আপাতত; চিত্র -5-এর ৪; ৮ ও ০ গ্যান তিনটি কোন্‌ কোন্‌ জিনিসের 
বলতে পারেন ?. ছবিগুলো লক্ষ্য করুন আর মনে মনে ভেবে দেখুন, 
কোন্‌ জিনিসকে : ঠিক উপর-থেকে দেখলে এই - রকম দেখাতে পারে। 
'নেহাৎ চিনতে না পারলে এই অধ্যায়ের শেষ পৃষ্ঠায় চিত্র-_5-এর উত্তর দেখে 
নিন ।: এই জিনিসগুলির নাম ঘখনই আপনি জানতে পারলেন, অমনি আপনার 


বাস্ত বিদ্যায় নক্স৷ ৫ 


মনে হ'তে পারে যে, এগুলির উপর থেকে আঁক৷ ছবি ( অর্থাৎ প্ল্যান ) না দিয়ে 
যদি আমরা তাদের সামনে থেকে আঁকা ছবি দিতাম, তাহ'লে নেহাৎ ছেলে 
মানুষও ব'লে দিতে পারত, এগুলি কিসের ছবি । আমি এ-বিষয়ে আপনার 
সঙ্গে একমত। এই সামনের থেকে দেখা ছবিকে বলে এলিভেসান। 

এনিনভ্িসানন £ উপর থেকে দেখা ছবিকে যেমন বলে প্ল্যান, ঠিক 
সামনে থেকে দেখা ছবিকে তেমনি বলে এলিভেসান। এবারও মনে রাখতে 
হবে, এলিভেসান আঁকার সময়েও প্রতিটি বিন্দু আকবার সময় ঠিক সেই 
বিন্দুর সামনে থেকে এবং সমান দূরে দাড়িয়ে যেমন দেখব, তেমনি আঁক্ব্‌।৷ 
চিত্র_-1-এ যে টেবিলটির কথা বলা হয়েছিল-_তার  এলিভেগান হচ্ছে 
চিত্র -]-2 ৷ চিত্র__2-এ মৌডার ছবিটা সামনে থেকে আঁক! কিন্তু সেটা! 
এলিভেসান নয় স্কেচ; অথচ চিত্র--3-এ কুঁজোর সামনে থেকে আঁকা ছবিটা 
স্কেচ নয়---এলিভেসান ৷ মোঁড়ার ছবিটা কেন এলিভেসান নয় জানেন? ঠিক 
সামনে থেকে এলিভেসান আকলে মোড়ার উপরের এবং নীচেকার বৃত্ত ছুটি 
দেখাত সরলরেখার মতো-_কুঁজৌর মাথার ছোট গোলটা অথবা নীচেকার 
গোলটা যেমন সরলরেখা হয়ে গেছে সেই রকম । চিত্ৰ --5 দেখে আপনি যে 
কথা বলেছিলেন আমি তার সঙ্গে একমত হয়েছিলাম ; কিন্তু আপনি বদি ভেবে 
থাকেন, প্র্যানের বদলে এলিভেসান দেখলেই সব জিনিসের স্বরূপটা সহজে 
বৌঝা যায়, তাহ'লে আমি আপত্তি করব । 
প্রমাণ হাতে হাতে । এবার উদ্টো প্রশ্ন 

চিত্র-৪ করছি। আমার টেবিলের উপর একটা 

জিনিস রাখা আছে । চিত্র_-6 হচ্ছে তার এলিভেসান। বলুনতো জিনিসটা 
কি? পারলেন না তো? এখন চিত্র--27 দেখুন; এটা হচ্ছে একই জিনিসের 
প্র্যান। আশা করি, জিনিসটির নামোল্লেখের আর প্রয়োজন নেই ৷ 

এতকথা এইজন্য বলছি কারণ মনে রাখতে হবে, বাস্তবিদ্যায় প্ল্যান ও 
এলিভেসান দুটিই অপরিহাধ__ - 
প্যান দেখে কোনও জিনিসের 
সম্বন্ধে কোনও খবর পাওয়া 
যায়; আবার এলিভেসান দেখে 
অন্য সংবাদ জানা যায়। 

- এবার আসুন, একটা বাড়ীর. চিত্ৰা 
প্রশ্নে। ধরা যাক্‌ চিত্র--7-এর বাড়ীটি । নিঃসন্দেহে এটি একটি স্কেচ বা ছবি । 


৬ ) বাস্ত-বিজ্ঞান 


তীর-চিহ্ন দিয়ে বিভিন্ন বিন্দুর দূরত্ব দেখানো হয়েছে। এই বাড়ীটির 
AB সরলরেখার প্রায় সামনে থেকে যদি বাড়ীটির একটি ফটে। তোলা 
যায়, তবে সেটা দেখতে হবে চিত্ৰ--8-এর মতে৷ ৷ আমরা কাছের 
জিনিসকে .বড় দেখি, আর দূরের জিনিসকে দেখি ছোট। কথায় বলে, 
“হাতের সামনের মুঠি দূরের হিমালয়কে আড়াল ক'রে দেয়।” ক্যামেরার 
চোখেরও এ অবস্থা । যেহেতু ক্যামেরাটি AB লাইনের সামনে আছে, 
সেজন্য সবচেয়ে . কাছের AB লাইনটি ফটোতে 
খাড়া রেখাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় উঠেছে। 
যদিও AR, CD, C'D' এবং EF প্রতোকটি 
সরলরেখাই ১০' লম্বা কিন্তু তারা দূৰত্ব অনুযায়ী 
বড়-ছোট হয়েছে। গ্রপ ফটোর বেলাতেও আমরা 
দেখি, যারা সামনে মাটিতে বসে, তাদের চেহারাগুলে৷ বড় ওঠে, আর 
পিছনে সারিতে যার! দীড়ার, তাদের ছোট লাগে। কিন্তু আমরা ফটো ন| 
তুলে, ছবি না একে যদি এলিভেসান আকতাম? তাহলে, আমরা প্রতিটি 
সরলরেখা, আকবার সময়, ঠিক তার সামনে থেকে এবং সমান দূরে দাড়িয়ে 
যেমন দেখছি তেমনি আঁকতাম। ফলে AB এবং 00 সরলরেখা দুটি 
সমান মাপের দেখতে হ'ত। আর একট! কথা, চিত্র--?টি আকা হয়েছে 
কোনাকুনি এবং উপর থেকে। ফলে ABD'C' এবং 008 দেওয়াল দুটি 
অর্থাৎ যে দেওয়াল দুটিতে রৌত্র লাগছে ন। সে দুটি বেশ বড় দেখাচ্ছে । কিন্ত 
চিত্র_-8-টি আকা হয়েছে 8.8. রেখার কাছে প্রায় সামনে থেকে; তাই এ 
ছায়া-পড়। দেওয়াল ছুটি খুব সঙ্কচিত হয়ে গেছে__মানে ছোট হয়ে গেছে মনে 
হচ্ছে | কারণ চিত্র-7-এর চেয়ে চিত্র_8-এ আমরা আরও সামনের দিকে 
সরে এসেছি; ফলে EF রেখাটি 07 রেখার কাছে অ'রে এসেছে । তেমনি 
61)! রেখাটি সারে এসেছে AB রেখার কাছে। কিন্তু এলিভেসান আকবার 
সময় তো আমরা একেবারে ঠিক সামনে থেকে আঁকব। তখন কি হবে? 
তখন ছা সরলরেখাটি 0D রেখার উপর এসে পড়বে । আর 0'D' রেখাটি 
এলে! পড়বে AB রেখার উপর) শুধু তাই নয়; যেহেতু এলিভেসান একটি 
বিশেষ স্কেলে আকা তাই ছার রেখাটি 00 রেখার সমান মাপের হবে, অর্থাৎ 
টু এবং চন বিন্দু যথাক্ৰমে 0 এবং ট বিন্দুর গায়ে এসে মিশবে। 0 এবং 


D'-ও মিশবে যথাক্রমে A এবং 9 বিন্দুর উপর। ফলে এলিভেসান হবে 
চিত্র 91 


বাস্ত্ৰবিদ্যায় নক্সা ৭ 


যেহেতু এলিভেসানটি ১'=১৫' স্কেলে আঁক|, আমরা তীর-চিহ্ন ছাড়াই এখন 
বলে দিতে পারব বাড়ীর উচ্চতা=উ'=>১*' 1 
551 ১"==১৫) মাপের স্কেল হাতে পেলে | 
আমরা এখন অনায়াসে বলতে পারি দরজাটা 
কত ফুট উচু। পাশের ঘরের জানালার 
মাপ এমনকি জানালার উপরের গোল ঘুল- 
ঘুলিটার মাপও আমরা বুঝতে পারি ৷ এই 
কুবিধাগুলি চিত্র_7 অথবা চিত্ৰ--8"এর স্বেচে নাই--কারণ সে দুটি স্কেলে 
আকা নয় । 

কিন্তু একট! কথা । এ যে ছায়া-পড়া৷ দেওয়াল গুলো, যেগুলো এলিভেসান 
আঁকবাঁর সময় বেমালুম হারিয়ে গেল, তার জানালার মাপ জানব কি করে? 
সে দেওয়াল দুটি কত লগা তাই বা বুঝব কি কারে? এলিভেসান থেকে সত্যিই 
তা জানতে পারা যায় না, এইজন্য পাশ থেকে দেখা আর একটা এলিভেসান৷ 


চিত্র-9 


চিত্র-॥0 

আঁকতে হবে। সেটাকে বলব পাশের এলিভেপান, ইংরাদীতে সাইড- 
এলিভেসান অথবা এণ্ড-ভিয়ু (চিত্র_10)| তাহ'লে চিত্র9কে শুধু 
এলিভেসাঁন না ব'লে নতুন নামকরণ করা বাক্‌ সামনের এলিভেসান, 
ইংৰাজীতে ফ্ণ্ট-এলিতে সান অথব৷ ভ্ৰুণ্ট-ভিয্ু । 

পিছন থেকেও বাঁড়ীটার এলিভেমান আঁকা যেতে পারে; তাকে বলব! 
পিছনের এলিতেসান ব৷ ব্যাক-ভিয়ু। 

সেকুলানালপ্যান্ন £ গ্যান আঁকবার সময় আমাদের আর এক 
অস্থবিধাঁয় পড়তে হয়। ধরা যাক্‌ চিত্র_11-8 বাড়ীর নক্সাটি। এটাও 
একটা স্কেচ । এর প্ল্যান হচ্ছে চিত্র_-11-0; কিন্তু এই প্ল্যান থেকে আমরা 
ঘরের মাপ, দেওয়াল কতটা চওড়া হবে ইত্যাদি কিছুই জানতে পারি না। 
শুধু টিনের চালার ছাদটা প্র্যানে দেখতে পাওয়া ঘাচ্ছে। ভীমা বাগ্‌দি আর 
পণ্ডিত মশাই--দুজনের মাথায় যদি ছাতা থাকে, আর এই দুজনের যদি প্র্যান 


ৰ বাস্ত-বিজ্ঞান 

আকা যায়, তাহ'লে ভীমার ঝাকড়া চুল আর পণ্ডিত মশায়ের চিকি দুই-ই ঢাকা 
পড়বে । এই দুজনের প্ন্যানেই আমর! দেখব শুধু ছাতা । ৷ তাই ব'লে ভীম 
তো আর পণ্ডিত মশাই হয়ে ষাবে না। এইজন্য প্রান আকার নিয়ম হচ্ছে ছাতা 


dL 


চিত্ৰ 11 


খুলে গ্যান আকা ॥ বাড়ীর প্র্যান আকবার সময়ে।আমর! মনে করি, জানালার 
মাঝ-বরাবর করাত চালিয়ে উপরের অংশটা প্রথমে টুপীর মতো খুলে কেলব। 
এখন নীচের অংশে যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তাঁরই প্র্যান আকব (চিত্র__11-% 
“ধুন)। মনে মনেও ধারা একটা গোটা বাড়ীকে চিত্র-11-৮এর মতো 
পেট বরাবর করাত চালাতে ভরসা পাচ্ছেন না, তীর! না হয় মনে করুন, প্র্যানটা 
আকা! হচ্ছে জানালার আধখানা পৰ্যন্ত গীথনি হবার পর, কাজ বন্ধ রেখে । 
কলে ও চিত্র--11-৪-ত্রর বাড়ীর প্ল্যান দাড়ালে। চিত্র_11-€ | এখন দেওয়াল 
কতটা চওড়া, জানলা-দরজাই কা কতটা চওড়া, ত বুঝতে-আর কোন রকম 
অঙ্থবিধা নাই; কারণ প্র্যানটি স্কেল অন্থসারে আ্বাকা। এই রকমের করাত 
গলানো প্র্যানকে বলে সেক্সানাল-প্লযান। বাড়ীর প্ল্যান মাত্রেই সেকসানাল- 
প্যান হয়ে থাকে। | 

কিন্ত এ বাড়ীতে জানালা-দরজা কতটা উচু হবে, মেঝে থেকে কতটা 
উচুতে জানালাগুলি বসবে ইত্যাদি সংবাদ আমরা জানব কি ক'রে? আগেই 
বলেছি প্ল্যান দেখে তা বোঝা যায় না। এজন্য দরকার এলিভেসান ও এণ্ড- 
ভিয়ু। চিত্র-_11-এর ০ এবং { যথাক্ৰমে এ বাড়ীটির স্প্ট-এলিফেসান ও 
এণ্ডভিয়ু। . ৰ 


বাস্ত বিদ্যায় নক্ম৷ ৯ 


মেন্কুসান্নাল*এনিভ্ডেসান্ন 2 আরও একটি কথা ৷ প্ল্যান বা 
সেক্সানাল-প্র্যান, এলিভেসান, এণ্ড-ভিয়ু--এই সবগুলি নক্সা পেলেও তো 
বাড়ীটির সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ পাওয়। গেল না। বনিয়াদটা কত গভীর 
হবে, কত চওড়া হবে, ছাদের কাঠের মাপ কি হবে, কি ভাবে লাগানো 
হবে, মেঝের নীচে এক-রদ্দা ইট বিছানো হবে, কি হবে না-এ-সব খবর 
তে| পাওয়া গেল ন| এই সব খবর পাওয়ার জন্য দরকার জেক্সানাল- 
এলিভেসান। সেক্সানাল-পর্যান আকবার সময় যেমন মাটির সমান্তরাল. 
করে বাড়ীর পেট-বরাবর মনে মনে করাত চালানো হয়েছিল, এবারও তেমনি 


করেই মনে মনে 
বাড়ীটাকে কাটতে 
হবে; তবে মাটির 
সমান্তরাল ক'রে 
নয়__মাটি থেকে 
খাঁড়াভাবে। একট। 
বাড়ীকে এ ভাবে 
; কেটে (চিত্ৰ--12) *=বনিয়াদের কংক্রিট b=এক-রদ্দ। ইট 
দেখানো হয়েছে । ০= মেঝের কংক্রিট d= দেওয়াল 
বাম দিকের চিত্রটি; হালের টন ন 
স্কেচ বা শক্সা_ ৫. ],=জমির লেভেল P. = প্লিন্ছের লেভেল 


কাটলে কেমন দেখতে হবে তাই বোঝানো হয়েছে। ডান দিকের ছবিটি হচ্ছে 
প্রকৃত সেক্সানাল-এলিভেমান, অর্থাৎ কাটার পর ঠিক সামনে থেকে আকা 
এলিভেসান। এখন এ সেকৃসানাল-এলিভেসান থেকে আমরা সহজেই বলতে 
পারি বনিয়াদ ২---৬" চওড়া, ১'--৪" গভীর | বলতে পারি মেঝের নীচে 
এক-রদ্ ইট বিছ্বানো। আছে । ছবিটির গায়ে ৪ 1), ০, 1 ইত্যাদি লিখে ছবির 
তলায় বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে । এখন বাড়ীটি তৈরি করতে আর 
অস্তুবিধা হবে না । 

ল্যান-এলিজ্তে সানে সাক্ষেতিক নিস্ৰঙগ্ন ? গ্যান-এলি- 
ভেমান সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি ধারণ| হয়েছে । এখন জেনে রাখা উচিত, এই 
প্রকারের ইঞ্জিনিয়ারিং নক্সায় কতকগুলি বিশেষ আইন-কাঙ্গুন বা. কন্ভেন্সন্‌ 
মেনে চল| হয়। এই সাঙ্কেতিক নিয়মগুলি সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হ'তে 
হবে। 


১০ বাস্ত-বিজ্ঞান 


ও) আগেই বলেছি, বাড়ীর জন্ত আমরা যে গ্যান আঁকি, আসলে তা 
জানালার মাঝ-বরাবর কাট| একটা সেক্‌সানাল-প্ল্ান। এটি স্কেলে আ্বাকা 
হয়। প্র্যানে স্কেলটির উল্লেখ থাকে ৷ বিশেষ উল্লেখ না থাকলে বুঝতে হবে 
এলিভেসান, মেক্সানাল-এলিভেসান ইত্যাদিও এ একই স্কেলে আঁক৷ ৷ 

(8) যে জমিতে বাড়ীটি তৈরি হবে, সেই জমির চতু:পীমা, আশপাশের 
বাড়ী বা রাস্তা ইত্যাদি দেখিয়ে একটা জমির প্র্যান-ও দরকার । এটারও স্কেল 
আলাদা ক'রে লেখা থাকে । একে বলি সাইটু-প্ল্যান ৷ 

(ii) সাইট প্ল্যানে ও বাড়ীর প্র্যানে উন্তর-নির্দেশক-রেখা ব৷ নর্থ- 
লাইন থাকবে । না থাকলে বুঝতে হবে কাগজের উপর দিকটা উত্তর দিক। 

(8৮) সেক্সানাল-এলিভেসানে যে অংশ কাটা পড়ে, সেইটুকুর উপর ছোট 
ছোট সারি সারি বাকা রেখা আঁক! হয়। একে বলি হ্যাচ-লাইন। যেখানে 
অংশটা কাটা পড়ে না, সেখানে হ্যাচ-লাইন পড়ে না। চিত্র_-12-তে দেওয়ালে 
জানালার কাছে কেন হ্যাচ-লাইন আকা যায়নি এবারে তা বোঝা! গেল। 

(৮). কোনও ঘরের মাঝখানে যদি লেখা থাকে ১২’ % ১৪", তবে বুঝতে 
হবে ঘরটির ভিতর ভিতর মাপ হচ্ছে লম্বায় ১২'__০% এবং চওড়ায় ১৭/--১/ | 
কোনও বারান্দায় যদি একদিকে দেওয়াল থাকে, আর অপর দিকে না থাকে এবং 
লেখা থাকে “বারান্দা ৫' ০” চওড়া”, তবে বুঝতে হবে বারান্দার শেষপ্রান্ত 
থেকে দেওয়ালের পাদদেশ পযন্ত ৫'__০1 

ইদানিংকালে কোন ঘরের মাপ ১২৯ ১৭/ হ’লে প্র্যানে লেখা হয় ৩৬৫৮ মি. 
৩০৪৮ মি. | দশমিক বিন্দুর স্থানচ্যুতিতে মারাত্মক গণ্ডগোল হওয়ার আশঙ্কা 
থাকায় মাপগুলি লেখা হয় মিলিমিটারে অর্থাৎ এক্ষেত্রে হবে ৩৬৫৮ X ৩০৪৮ 
মি. মি.। যেহেতু সর্বত্রই দৈৰ্ঘ্য মিলিখিটারে প্রকাশ্য, তাই “মি. মি. অক্ষর 
ছুটিও সবসময় লেখা হয় না। সংক্ষেপে লেখা হয় ৩৬৫৮১৩০৪৮। 

দশমিক পদ্ধতি, যাকে সংক্ষেপে বলে সি. জি. এস্‌-পদ্ধতি (সেট্টিমিটার-গ্রাম- 
সেকেও-পদ্ধতি), সেখানে ঘরের মাপ এমনভাবে হওয়া উচিত, ঘাতে, শেষের 
অস্কগুলি ‘শূন্য’ হয়। অর্থাৎ ১২’ ১. ঘরটা প্রযান করার সময় সামান্য বাড়িয়ে- 
কমিয়ে করা উচিত ছিল ৩৬৫৮ % ৩০৪৮ নয়»--৩৬০ ১০৩৪০ | কিন্তু তবু 
আমরা প্রথমোক্ত জাতের মাপ বাড়ির প্র্যানে দেখতে পাই। এর ছুটি হেতু ৷ 
প্রথমতঃ যারা প্ল্যান করেন, তাদের মাথায় আছে পুরানো দিনের ফুট-ইঞ্চির হিসাব। 
দ্বিতীয়তঃ ইটের মাপ এখনও ফুট-ইঞ্চির মাপে মশল্লাসযেত ১০৮১৯৫৫৮১৫৩ 
সের্টিমিটারের হিসাবে নয়। তাই ঘরগ্ুলির মাপও অমন বেয়াড়া-জাতের হয়ে 


বাস্তবিস্যায় নক্সা ৷ ১১ 


যাচ্ছে। “মডুলার ইট’, মশল্লা-সমেত যার মাপ হবে--২%০ ৯১০০ ৯১০০ 
মি.মি, সেটা চালু হ'লে এই অস্থবিধার হাত থেকে আমরা রেহাই পাব। 

যদিও নক্মাগুলি স্কেলে আকা তাহ'লেও বিশেষ বিশেষ তীর-চিহ্ন দিয়ে মাপ 
লেখা থাকে । এইগুলিকে বলে মাপ-নির্দেশক-রেখা! ব৷ ডাইমেন্শন্‌- 
লাইন। এই ভাইমেন্খন্লাইনগুলি নানারকমভাবে আঁক৷ হয়। কখনও 
তীর-চিহ্নের মতো, কখনও রেখার ছুই প্রান্তে ছুটি ফুটুকি দিয়ে, ইত্যাদি। 
আমরা প্রচলিত প্রায় সব কয়টি পদ্ধতির উদাহরণ দিয়েছি পরবর্তী নক্সাগুলিতে ৷ 

(3) প্র্যানে বা এলিভেসানে যে রেখাগুলি দেখা যাচ্ছে ন৷া--ষ| নাকি 
পিছনে পড়েছে, অথচ যাঁর অবস্থিতি জানানো দরকার, সেগুলি ফুট্‌কি-চিহ্নিত- 
রেখা দিয়ে বোঝানো হয়| চিত্রব_1-৪তে টেবিলের প্র্যানে তার পায়ার 
অবস্থিতি এইভাবে দেখানো! হয়েছে ৷ 

(৮) তেমনি যদি কোন কিছু সেক্সানের সামনে পড়ে_অথচ দেখা না 
যায়, তাহ'লে তাকেও ফুট্‌কি-চিহ্নিত রেখার সাহায্যে দেখানো হয় । জানালার 
মাঝখান দিয়ে যখন সেক্সানাল-প্ল্যান ত্বাকা হচ্ছে, তখন জানালার উপরের 
ছাজা। প্ল্যানে দেখতে পাওয়ার কথা নয়; তবু এই জানালার উপরে বাইরে 
বেরিয়ে থাকা ‘ছাজা’ প্ল্যানে দেখানে। হয় ফুট্‌কি-চিহ্নিত রেখা দিয়ে 

(77) বাড়ীর প্ল্যানে অর্থাৎ সেক্সানাল-প্র্যানে লেখা না থাকলেও, বোঝা 
ঘায়__কোন্টা দরজা আর কোন্টা জানালা ৷ দেওয়ালের ছু'পাশের ছুটি 
সমান্তরাল টান| রেখ! দরজার কোকরের কাছে ফাক থেকে যায়, আর জানালার 
বেলায় এই রেখা ছুটি অভগ্ন থাকে । এইভাবে বোঝা যাচ্ছে চিত্র-_13-এর 
‘৪’-চিহ্নিত নক্সাটি জানালার, 4১১ ও ‘৫? ছুটি দরজার | আরও বোঝা যাচ্ছে, 

Ua কে ও পতু 
চিত্ৰ -13 
৭), দরজাটির ফ্রেম চারকাঠের ; তাই, নীচেকার চৌকাঠখানি গ্র্যানে দেখা 
যাচ্ছে । আর ‘৫’-চিহ্নিত দরজাটি তিনকাঠের ; তাই মেঝের সঙ্গে লাগানে৷ 
নীচেকার চৌকাঠটি এখানে দেখানো হয়নি । 

(i) দরজা ও জানালার পাল্লা কোন্‌ দিকে খুলবে নক্সাতে তা-ও অনেক 
সময় বুঝিয়ে দেওয়া হয়। চিত্র_14 একটা লঙ্কা দেওয়ালের সেক্সানাল- 
প্র্যান। এতে একটি জানালা (9) এবং চারিটি দরজ| আছে।  প্ল্যানের চেহার! 
দেখেই বোঝা যাচ্ছে “৪*চিহ্নিত দরজাটি একপাল্লার-__সেটি খোলা অবস্থায় 
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দেওয়াল থেকে খাড়| বেরিয়ে থাকে। ৫ হচ্ছে একটি দুইপালার দরজা ; 
এর পাল্লাও খোলা অবস্থায় দেওয়াল থেকে খাড়া থাকে অর্থাৎ সমকোণ 
রচনা করে। ৮ দরজাটিও ছুইপাল্লার, কিন্তু পাল্লা ছুটি খোলা অবস্থায় 
দেওয়ালের গায়ে মিশে যায়, অর্থাৎ পাল্লা ছুটি ১৮০* ডিগ্রি কোণ রচনা করে । 
€ দরজাটিও এ ভাবে খোলে কিন্তু সেটি একপাল্ার | 


চিত্র 14 


(২) কোনও একটা বড় জিনিসের বিশেষ কোনও অংশকে যখন প্র্যানে বা 
এলিভেসানে এ কে দেখানো হয়, তখন অসমাপ্ত রেখাগুলি দেখাবার বিশেষ 
ব্যবস্থা আছে । যেমন চিত্র--13-তে লক্ষ্য ক'রে দেখুন ৪, ), ০ তিনটি 
প্যানেই দেওয়ালের শেষ প্রান্তগুলি সরলরেখ। টেনে শেষ করা হয়নি, আকা- 
বাকা রেখা অথবা ভগ্মরেধা টেনে শেষ করা হয়েছে | তার মানে বস্তুতঃ 
দেওয়ালটা দুই দিকের আরও লঙ্গা কিন্ত অপ্রয়োজনবোধে তার অংশমাত্র 
ধ্যানে দেখানো হয়েছে। শুধু গ্যান নয়, এলিভেসানেও এজাতীয় আকাবীকা 
রেখা আকা হয়। যেমন চিত্র-_16-তে & এবং 8 দেওয়াল ছুটির সেকসানাল- 
এলিভেসান আকবার সময় উপর দিকে অসমাপ্ত দেওয়াল শেষ করা হয়েছে এ 
ভাবে আকাবীক1 লাইন টেনে । 

(i) নর্মা প্রভৃতির ঢাল কোন্‌ দিকে অর্থাৎ জল কোন্‌ দিকে যাবে, তা 
তীর-চিহ্ন একে দেখানো হয়। 

ইঞ্জিনিয়ারিং নক্মার সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি ধারণা হ'ল । এ ধারণা 
আরও স্পষ্ট হবে, পরবর্তী অধ্যায়গুলি আলোচনা করার সময় । এস্টিমেট 
অধ্যায়ে যে বাড়ীগুলির প্র্যান-এলিভেসান দেওয়া হয়েছে, সেগুলিও বুঝবার 
চেষ্টা করতে হবে। সেক্সানাল-এলিভেসান অনেক সময় একটি সরলরেথায় 
না কেটে নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী একেবেঁকে কাটা যেতে পারে। পরে 
এ-বিষয়ে আলোচনা করা যাবে। 


বিঃজ্রঃ। ও পৃষ্ঠার প্রশ্নের উত্তর £-- 
চিত্র-5£ )..একটি চায়ের কাপ ও ডিস ৷ 
৷ &).-'দাইকেল। 
(€)..-আসনে বসে একটি মহিলা লুচি খাচ্ছেন। 


(ফাউণ্ডেসন্‌ ) 


পল্লিচম্তর ৪ বাড়ীর যে অংশটি মাটির নীচে থাকে, তাকে বলি বাড়ীর 
বনিয়াদ বা ফাউণ্ডেসন্‌। বাংলায় ‘ভিত’ কথাটা অবশ্য কখনো কখনো এই 
অর্থে ব্যবহৃত হয়। জমি ব| মাটি থেকে বাড়ীর মেঝে কিছুটা উ“চুতে করা হয় । 
এ অংশটাকে ইংরাঁজীতে বল! হয় প্লিন্থ,। বাংলাতে কিন্ত একেও কেউ 
কেউ বলেন ‘ভিত’ । বিজ্ঞানে প্রতিটি শব্দের একটি নিদিষ্ট অর্থ থাকা উচিত ৷ 
তাই আমরা এই গ্রন্থে বনিয়াদ বলতে শুধু কাউণ্ডেসন্ই বুঝব । মাটি থেকে 
মেঝের উচ্চতাকেই শুধু বলব ভিত। ভিতের উপরের গাখনির নাম স্ুপার- 
স্টাকৃচার্। স্বতরাং আমরা এখন বলতে পারি চিত্র__12তে বাড়ীর বনিয়াদ 
হচ্ছে ১'--৪" (৪০৭ মি. মি.) গভীর, আর “ভিত'-এর উচ্চতা হচ্ছে ১-৬” 
(৪৫৭ মি. মি) 

কেন বনিয়াদ £ মনে করুন, একটা বালির স্তুপের উপরে একটা টুল রাখা: 
হয়েছে, আর সেই টুলের উপর একটা ভারী ওজন বসানো হ'ল। তাহ'লে চিত্র 
_]5তে বাম দিকের অংশে যেমন 
দেখানো হয়েছে টুলের পায়৷ সেই 
'ভাবেই বালির ভিতর বসে যাবে ৷ কিন্তু 
যদি আমরা টুলটাকে উল্টে নিয়ে ১ 
বালির স্তুপে রাখি-_ডান দিকের ছবিটির 707 
মতো এবং তার উপর ওজনটা রাখি, তাহ'লে টুলটা বালিতে বসে যাবে না ! 
কেন এটা হয়? দুটি ক্ষেত্রেই ওজনটা সমান, ছুটি ক্ষেত্রেই বালির ভারবাহী 
ক্ষমতা এক ; তাহ'লে প্রথম ক্ষেত্রে টুলটা বালির ভিতর বসে গেল এবং দ্বিতীয় 
ক্ষেত্রে বসে গেল না কেন? কারণ, বাম দিকের অবস্থায় লোহার ওজনটা মাত্র 
চারটি পায়ার উপর আছে, আর ডান দিকের অবস্থায় এ ওজনটা, অনেকটা 
জায়গার উপর চারিয়ে বা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ধরা যাক্‌, ওজনটা ১২ সের, 
ট্রলের উপরের কাঠথানার মাপ ৪X৩! এবং এক-একটি পায়৷ ৪" >(৩"। 
তাহ'লে টুলের উপরের ক্ষেত্রফল ৪'%৩'=১২ বর্গ-ছুট এবং চারটি পায়ার 
সন্মিলিত ক্ষেত্রফল-৪ % ৪” ১ ৩/==৪৮ বর্গইঞ্চি--৪৮ + ১৪৪ বর্গফুট বর্গ- 
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ফুট । তাহালে বাম দিকের অবস্থায় ১২ সের ওজনটা মাত্র ওঁ বৰ্গফুট বালিস্তুপের 
উপর ভার ন্যস্ত করছে-_অর্থাৎ প্রতি বর্গফুট স্থানে ওজন আসছে ৩ ১২=৩৬ 
সের । আর দ্বিতীয় অবস্থায় এ ১২ সের ওজনটা ১২ বর্গফুট বালির উপর পড়ছে 
অর্থাৎ প্রতি বর্গফুট স্থানে মাত্র ১.সের ওজন পড়ছে। এইজন্য প্রথম ক্ষেত্রে 
পায়া গুলে! বালিতে বসে গেল, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বসল না। 
এ অঙ্কটাই এবার নতুন নিয়মে, অর্থাৎ ‘পি. জি. এস্‌’ পদ্ধতিতে কষা 
যাক £ ) 
ধর] যাক ওজনট|--১০ কে. জি. | টুলের উপরের কাঠখানার মাপ ১৫০ সে. 
মি১১০* সে. মি. এবং এক একটি পায়ার মাপ ১০ সে. মি.১৭€ সে, মি.। 
এক্ষেত্রে চুলের উপরের ক্ষেত্রফল = ১৫০ % ১০০ = ১৫০০০ বগ-সেন্টিমিটার এবং 
চারটি পায়ার সম্মিলিত ক্ষেত্রকল--৪ ১৫১০ ২ ৭-৫৩০, বর্গ-সোর্টিমিটার | 
তাইলে বাম দিকের অবস্থায় ১৭ কে.জি ওজন মাত্র ৩০, বগ-সেট্টিমিটার 
'বালিস্তুপের উপর ভার স্যস্ত করছে__অর্থাৎ প্রতি বগ-সেট্টিমিটারে ওজন আসছে 
১০-৮৩০০--১/৩০ কে. জি। আর দ্বিতীয় অবস্থায় এ ১০ কে.জি ওজন 
১৫০০০ বর্গ-মে্টিমিটার বালির উপর পড়ছে_অর্থাং প্রতি ব্গ-সের্টিমিটারে 
স্থানে ওজন আসছে ১০+১৫০০০১/১১৫০০ কে. জি। এজগ্ঠই প্রথম ক্ষেত্রে 
পায়াগুলো বালিতে বসে গেল, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বসল ন1। 
আমরা যে বাড়ী করি, তার দেওয়াল যদি বাড়ী তৈরি করার পর কোন 
কোন জায়গায় বসে যায়, তাহ'লে অসমান বসার জন্ত দেওয়ালে ফাটল দেখা! 
দেবে। ক্ৃতরাং, আমর! দেওয়ালগুলি যে পরিমাণ ভার বহন করছে, তার 
অঙ্গপাতে মাটির নীচে সেগুলিকে চওড়া করি। তাহ'লে ওজন বেশী জমির 
উপর ছড়িয়ে পড়ে যে দেওয়াল যত বেশী ভার বইছে, তার বনিয়াদ তত 
বেশী চওড়া করি-_যাতে প্রতি বগফুট জমিতে যে ভারটা ন্যস্ত হচ্ছে তার যেন 
“মত থাকে । বনিয়াদের নীচে দেওয়াল চওড়া ক'রে গাথার এটাই হচ্ছে কারণ। 
আর একটা কথা ৷ আমর! যখন একটা বাশকে মাটি থেকে খাড়াভাবে 
রাখতে চাই, তখন তার খানিকটা অংশ মাটিতে পুতে দিই। কারণ, আমরা 
দেখেছি, বেশ খানিকটা অংশ মাটির মধ্যে পুতে না দিলে, সেট| পড়ে ষায়। 
এটা বোঝা নহজ। বাড়ীর দেওয়ালকেও তেমনি মাটির মধ্যে খানিকটা পুতে 
দিতে হবে । এর বৈজ্ঞানিক কারণ কি এবারে দেখা যাক। 
চিত্র--16তে ছুটি দেওয়ালের সেক্সানাল- এলিভেসান আ্বাকা হয়েছে। 
উপরের ওজনের ভারে যখন কোন দেওয়াল মাটিতে বসে যেতে চায়, তখন তার 


বনিয়াদ ১৫ 


তলাকার মাটি সরে গিয়ে দেওয়ালকে পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। পথ ছেড়ে 
দিয়ে সে মাটি যাবে কোথায় ? চিত্র--16তে দেওয়াল ছুটি ধরা বাক সমান 
ওজন বহন করছে । লক্ষ্য ক'রে দেখুন, A- 


চিহ্নিত দেওয়াল মাটিতে বসে যাচ্ছে_-তাই bl ® 
তার নীচেকার মাটি জায়গ৷ ছেড়ে দিয়ে চ কহ 
দু'পাশে ফুলে উঠছে। ৪-চিহিত দেওয়াল ৰ 
কিন্তু বসে বাচ্ছে না; তাই তার পাশে মাটিও পি 

চিত্ৰ =16 


ফেঁপে উঠছে না। কেন এই তফাৎ? 

কারণ B-চিহ্কিত দেওয়াল মাটির ভিতর অনেকট! গভীরে নিয়ে যাওয়া 
হয়েছে, A দেওয়ালকে সেরূপ নেওয়া হয়নি | বস্তুতঃ মাটি যখন দেওয়ালকে 
জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, ফুলে উঠতে চায়, তখন দেওয়ালকে বসে যাওয়। 
থেকে রক্ষা করে কে? তাকে সাহায্য করে দেওয়ালের পাশের মাটির ওজন । 
A দেওয়ালকে বসে যেতে তাহ'লে বাধ! দিচ্ছে &. পরিমাণ মাটির ওজন | 
তেমনি 8 দেণওয়ালকে বাধা দিচ্ছে ১ পরিমাণ মাটির ওজন। যেহেতু ছুটি 
দেওয়ালই সমান ওজন বইছে এবং যেহেতু ৮ বড়, তাই সে ৪ দেওয়ালকে বসে 
ধাওয়া থেকে আটকে রাখতে পারছে, আর ৪ ছোট বলে A দেওয়াল তাকে 
ঠেলে সরিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে । 

এইজন্য আমরা বনিয়াদকে শুধু চওড়া ক'রেই সন্তষ্ট থাকি না, সেটাকে 
মাটির গভীরে কিছুটা দূর নিয়ে যাই। এছাড়া৷ জমির উপরিভাগের অংশটা 
বায় ভেজে, গ্রীষ্ে শুকিয়ে ফাট ধরে এবং মাটির স্তর আল্গ!; তাই আমর! 
দেওয়ালগুলিকে খানিকটা গভীরে নিয়ে গিয়ে শেষ করি-_যেখানে জলবায়ুর 
প্রতিক্রিয়া কম। 

ক্ষত ব্ৰনিস্নাদদ 2 স্বতরাং বাড়ী তৈরি করার আগে আমাদের স্থির 
করতে হবে-_বনিয়াদ কতটা গভীর হবে, কতট| চওড়া হবে, আর কি জাতীয় 
বনিয়াদ হবে। অবশ্য সেট! স্থির করবেন বাস্তকার। তার জন্য তাকে বিশেষ 
শিক্ষা নিতে হয়--বিশেষ ধরনের অঙ্ক শিখতে হয় । আমরা এ-বিষয়ে একটা 
মোটামুটি ধারণা রাখতে পারি মাত্র। বাড়ীর বনিয়াদ সঙ্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে 
আসতে হ'লে আমাদের জানতে হবে £ 

(১) থে অঞ্চলে বাঁড়ীটি তৈরি হচ্ছে সেখানে মাটি কি জাতীয়। তাতে 
বালি, কাকর-সাটি, জলীয় অংশ ইত্যাদি কোন্টা কতখানি আছে। 


১৬ বাস্ত-বিজ্ঞান 


(২) দ্বিতীয়তঃ, ঠিক যে জমিটির উপর বাড়ী তৈরি হবে, তার পরিচয়। 
সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা জানি; পুকুর-ভরাট-করা৷ জমি বাড়ী তৈরি 
করার পক্ষে নিরাপদ নয়। এরকম ভরাট-জমি বিশ-ত্রিশ বছরের আগে যথেষ্ট 
ভারসহ হয় না, বদি ন| বিশেষ ব্যবস্থায় এ জমিতে তৈরি করা হয়। মোট কথা, 
এ জমির ভারবাহী ক্ষমত| জানা! থাকা দরকার ৷ 

(৩) তৃতীয়তঃ, যে বাড়ীটি তৈরি হবে--জানতে হবে তার প্রতি বর্গফুট 
দেওয়ালে কতটা ওজন আসবে । এটা জানবার জন্য দেখতে হবে কী কী 
মাল-মশলায় বাড়ীটি তৈরি হচ্ছে, প্্যান-এলিভেসান দেখে হিসাব করতে হবে, 
প্রত্যেক দেওয়ালে প্রতি বর্গফুটে কতটা ওজন আসছে । 

স্াটিন্র পর্রিভস্ম £ মাটি বলতে আমরা যা বুঝি, তা খানিকটা 
খনিজ পদার্থ, কিছুটা জান্তব দেহাবশেষ, কিছুটা জলীয় অংশ। খনিজ পদার্থ 
আবার যৌগিক বা মৌলিক অবস্থায় থাকে না--নিজেদের মধ্যে রাসায়নিক 
সংমিশ্রণে মিলেমিশে নানা মিশ্র অবস্থায় থাকে । যেমন-__আ্যালুমিনিয়াম 
ও সিলিকা ছুটি মৌলিক পদার্থ ৷ মাটিতে এদের দেখা মেলে এ্যালুমিনিয়াম- 
সিলিকেট-রূপে অর্থাৎ বালুকণার মৃতিতে। বাড়ী তৈরি করার জন্তু বাস্ত- 
কারের! মাটিকে নান! ভাগে ভাগ করেছেন ৷ গুণান্গসারে তাদের নানান্‌ নামকরণ 
হয়েছে। আমাদের বাংলাদেশে বাস্তশিল্প ঠিক বৈজ্ঞানিক পন্থায় বাংল! ভাষায় 
কেউ আলোচন| করেননি ৷ ফলে আমরা এই ইংরাজী নামগুলোই ব্যবহার 
করব। বাস্তশিক্পের প্রয়োজনে না হোক, চাষের প্রয়োজনে আমর! মাটি-মাকে 
নানান্‌ নামে ডাকি | এ টেলমাটি, পলিমাটি বা গঙ্গামাটি, বেলেমাটি, রাঙামাটি 
বা কীকর মাটি প্রভৃতি নাম আমাদের দেশের নিরক্ষর চাষীরাও ব্যবহার করে। 

যাই হোক্‌ বাস্তশিল্ের প্রয়োজনে যখন বিজ্ঞানীরা মাটির বিচার ও বিশ্লেষণ 
সুরু করলেন, তখন দেখা গেল, শুধু এই কাজের জন্য অনেক কিছু জানবার 
আছে। ফলে ক্রমশঃ বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখারই জন্ম নিল এ কাজের জন্য ; 
তাকে বলা হয় সয়েল-মেকা নিক্স অর্থাৎ মৃত্তিকা-বিজ্ঞান। 

. মাটি আসলে কতকগুলি অুন্ম-উপাদানে গঠিত। এই সুন্ম-উপাদানের 
স্বরূপ, আকার এবং পরিমাণ অনুসারে মাটিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন 
মৃতিকী বিজ্ঞানীরা । তারা নানা রকম পরীক্ষা ক’ৰে প্রমাণ দিলেন ষে, 
এই অুক্ম-উপাদানগুলি সবই কিন্তু এক জাতের নয়। এই বিভিন্ন উপাদানের 
মিশ্রণ-পরিমাণ আর জলীয় অংশের অনুপাতের উপরেই জমির ভারবাহী ক্ষমতা 
নির্ভরশীল ৷ 


বনিয়াদ in 
মাটিতে যে-সব সুক্ম-উপাদানগুলি থাকে, তার কিছুটা পরিচন্ন জেনে রাখা 
ভালো। 


উপাদানের নাম উপাদানের মাপ 

গ্র্যাভেল ::: ০757 ২ মিলিমিটারের চেয়ে চোট নয় 

মোটা-দানা বালি... ১২ ০২ মি. মি. থেকে ২০ মি. মি. 

সুক্্ম-দান| বালি ৰি ১2888 tN: ৰ; 

কাদামাটি {= ১ ৭০০২ মি. মি. অপেক্ষা ছোট 

এই উপাদান গুলির বিভিন্ন সংমিশ্রণে বিভিন্ন রকমের মাটির জন্ম এবং এদের 
ওপরেই তার ভার্বাহী ক্ষমতা নির্ভরশীল ৷ 


জম্সিল্স লিন্রাপীদ ভাব্রবাহী ক্ষনমত৷৪ এক বর্গফুট বা এক 
বর্গমিটার জমির উপর যতটা ওজন নির্ভয়ে চাপানো চলে, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত 
বনিয়াদ বসে যাওয়ার ভয় থাকে না, সেই সর্বোচ্চ ওজনকে বলা হয় এ জমির 
নিরাপদ ভারবাহী ক্ষমতা; ইংরাজীতে সেফ বিয়ারিং পাওয়ার অফ. 
সয়েল বলে ৷ পুরাতন পদ্ধতিতে এটি প্রকাশ করা হ'ত প্রতি বর্গফুটে কত টন’ 
হিসাবে ৷ নয়| পদ্ধতিতে বল! হয় “প্রতি বৰ্গ মিটারে কত টোন’ ৷ প্রসঙ্গত বলি, 
১ টোন= ১০০০ কে. জি.- ০৯৮৪ টন। সাধারণ ভাবে বলা হয়, পশ্চিম বাংলায় 
পলিমাটি অঞ্চলে জমির নিরাপদ ভারবাহী ক্ষমতা হচ্ছে প্রতি বৰ্গফুটে এক টন 
অথবা ১:০১৬ টোন অর্থাৎ নয়া হিসাবে প্রতি বর্গমিটারে ১০৯৩ টোন ৷ উপরের 
অনুচ্ছেদ অনুসারে যদি কোন জমিতে মাটির উপাদানগুলির পরিমাণ জানতে 
পারি_আর জলীয় অংশ কতটা আছে বুঝতে পারি, তাহ'লে জমির ভারবাহী 
ক্ষমতা সন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হ'তে পারে। কিন্তু জমির ভারবাহী 
ক্ষমতা তো শুধু এ ছুটি কারণের উপর নির্ভরশীল নয়। জমির ঘনত্বের উপরেও 
সেটা নির্ভর করে। জমি যদি আলগা থাকে ( যেমন, পুকুর-ভরাট-করা জমি ৮» 
তাহ'লে তার ভারবাহী ক্ষমত৷ কম হবে। এজন্য পরীক্ষা ক'রে জমির ভাৱবাহী 
ক্ষমতা বের করা হয়। কোন বড় বাড়ী অথবা ব্রীজ, বাধ প্রভৃতি মূল্যবান 
ও ভারী কিছু মাটির ওপর গেঁথে তোলার আগেই এই পরীক্ষা ক'রে নেওয়া 
হয়।  নলকুপের মতে। মাটিতে পাইপ বসিয়ে দেখা হয় কত ওজনে কত বসছে। 
আর মাটির নীচে যে-সব ভূ-স্তর আছে, তাদের স্বরূপও জেনে নেওয়া! হয়! 
এসব কাজ কিন্তু বাস্তকারের ; কাজেই ত! এ-বইয়ের আওতার ৰাইরে ৷ 

2 


2 
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ল্বাড্ীল্প ওজন ও বনিস্নলাদের নমাল’ন্সিল্ল স্পা ৪ . বনি- 
স্বাদের মাপ-নিরূপণের উদ্দেশ্য হ'ল, বাড়ীর ওজন অনেকটা জমির উপর 
ছড়িয়ে দেওয়া,  বনিয়াদ যত চওড়া হবে, ততই প্রতি বর্গুমিটার/বর্গফুট জমির 
উপর চাপ কম পড়বে ৷ কিন্তু জমির ভারবাহী ক্ষমতার কথা মনে না, রেখে 
বনিয়াদ যদি প্রয়োজনের চেয়ে বেশী চওড়া করা যায়, তাতে লাভ কিছু হ’ল 
'না-শুধু খরচ বাড়লো । তাই বনিয়াদ কতটা চওড়। হবে, তা নির্ভর করবে এই 
মূল স্ুজ্রটির উপর--বনিয়াদ কতটা চওড়া করলে মাটির উপর প্রতি বৰ্গমিটার| 
বর্গফুটে চাপটা, এসে পড়বে ভারবাহী ক্ষমতার অল্প কম | কারণ, ভারবাহী 
ক্ষমতার চেয়ে ওজন বেশী হ'লে বনিয়াদ মাটিতে বসে যাবে; আবার ভারবাহী 
ক্ষমতার চেয়ে খুব কম হ'লে ডিজাইন সপ্ত! হবে না। কিভাবে এটা নির্ণয় 
করতে হয়, তা আগেই বলেছি--জানবেন বাস্তকার ৷ 
বাভীব্ৰ লে-আউউ নেওহন| 2 ৰাস্তকাৱের কাছ থেকে যে বাড়ীর 
প্র্যান পাওয়া গেছে, তাই দেখে জমিতে সেই অনুযায়ী প্রথম দাগ দেওয়ার 
নাম লে-আউট দেওয়া । এটাই বনিয়াদ কাটার আগে প্রথম কাজ। এ 
কাজের জন্য প্রয়োজন-_(১) প্ল্যান, (২) কোদাল, খুঁচি (পেগ), তার-কাট। 
বা পেরেক (নেল ), হাতুড়ি, স্তালি, চুন প্রভৃতি সরঞ্জাম, (৩) ফিতে; গুলন, 
মাটাম ( স্কোয়ার ) প্রভৃতি যন্ত্র এবং (8) কয়েকজন মজুর ও রাজমিস্ত্ি। 
সৰ্বপ্ৰথমে প্ল্যান দেখে নির্ণয় করুন, বাড়ীর সামনের দেওয়ালের মাধ্যম-রেখ। 
5০ জমির সীমানা থেকে কত দূরে 
। $৮ _ আছে। গ্ৰ্যানে স্কেল অনুযায়ী 
এ দূরত্ব যতট| আছে, জমিতে 
ফিতে মেপে সেই দূরত্ব স্থির 
ক'রে দেওয়ালের মধ্যম-রেখাটি 
জমির উপর বার করুন, অর্থাৎ 
সে রেখার দুই প্রান্তে ছুটি খুটি 


পুতে দিন। 
17 টু 
লে-আউট নেওয়া চিত্র_-17-এর বাড়ীটি দক্ষিণ 
মুখী। সামনের দেওয়ালের মধ্যম- 


8০৪16--8 1010-50-81 3 R. বা. ল11600 রেখা ই দক্ষিণ নীমান 
থেকে প্ল্যান অস্থায়ী ৭ মি. দূরে সমান্তরালভাবে. আছে । সামনের ঘরের 
পূর্বের আর পশ্চিমের দেওয়ালের মধ্যম-ৱেখ| প্ল্যান অনুসারে পূর্ব ও পশ্চিম 


বন্য়াদ ১৯ 
সীমানা থেকে যথাক্রমে ৩ মি. ও ৭ মি দূরে সমান্তরালভাবে আছে। সবপ্রথমে 
জমিতে 4 এবং 8 খুটি ছুটি পু ততে হবে দক্ষিণ সীমানা থেকে ৭ মি. দূরে। 
তারপর অন্থরূপভাবে 01) ও EF খুটি চারটি পু ততে হবে ৷ এখন লক্ষ্য করা 
দরকার 010 এবং EF যেন 43 সরলরেখার সঙ্গে সমকোণ রচনা করে। এই 
পরীক্ষ। করার বহু নিয়ম আছে। এখানে তিনটি বলা হ’ল £- 

প্রথমতঃ, সাঁটাম বা ক্ছোশ্রাল্েরেক্র াহাক্ম্যে 8. এটা 
বিস্তারতভাবে পরবর্তী অধ্যায়ে বল! হয়েছে । (সেখানে মাটামের পরিচয়'ও 
দেওয়। হয়েছে ৷ 

দ্ৰরিতীস্নমতঃ, ৩5 ৪5 ০-এক নিম্ন 2 আমর] জ্যামিতি থেকে 
জানি যে, কোন একটি সমকোণী ত্রিভুজের ছুটি বাহু যদি যথাক্রমে ৩ ফুট ও ৪ ফুট 
হয়, তবে তার তৃতীয় বাহু, ভায়াগোনাল ব। কর্ণটি ৫ ফুট হ'তে বাধ্য । স্থতরাং 
ফিতার এক প্রান্ত এবং ১২’ চিহ্নিত স্থানটি যদি এক জায়গায় ধ'রে রাখা যায় 
এবং ৩ ফুটের দাঁগি যেখানে, সেই স্থানটি যদি অপর একজন সমকোণের জায়গায় 
ধারে রাখেন, তাহ'লে ৭ ফুট চিহ্নিত স্থানটি আঙুলে ধরে টানটান ক'রে রাখলে 
যে ত্ৰিভুজ তৈরি হ’ল, সেটা ৩ চিদ্ছিত স্থানে সমকোণ রচনা করবে (চিত্র--18)। 
৬-১১% অথবা ৭১" স্থান ছুটি ধ'রে যদি টানটান ক'রে অন্ধুরূপ ত্রিভুজ রচনা 
কর! যায়, তাহ'লে আমরা 8010. ABC ত্রিভুজ দুটি পেতাম । এ ছুটি 
কখনই সমকোণী ত্রিভুজ নয় | এর গাণিতিক স্থত্ৰটাও ০ ,. 
জেনে রাখা ভাল । সুত্র বলছে যে, “সমকোণী ৮]. 
ত্রিভুজের বৃহত্তম বাহু অর্থাৎ কর্ণটির ওপর বগক্ষেত্র & 
অপর ছুটি বাহুর ওপর টান| ব্ক্ষেত্রের সমষ্টির * উল ৪ 
যোগফল ৷” আমাদের অঙ্কে কর্ণটি ছিল ৫ ফুট এবং চিত্র_18 


- অপর ছুটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৩ ফুট ও ৪ ফুট । যেহেতু ৫১৫--৩১৫৩+ 


৪ ৮৪, তাই আমর একটি সমকোণ লাভ করেছিলাম ৷ 

অনুরূপভাবে কর্ণ যদি হয় ১৩ সেন্টিমিটার এবং অপর ছুটি বাহু হয় ৫ সে, 
মি. ও ১২ সে. মি, তাহলেও আমরা একটি সমকোণী ত্রিভুজ পাব । যেহেতু 
কর্ণের বর্গ-১৩২--১৩ % ১৩= ১৬৯ এবং অপর ছুটি বাহুর বর্গের যোগফল = 
৫২+ ১২২=২৫ + ১৪৪= ১৬৯ । 

ভূক্তীন্নভগ, =্ৰ্ল-্ক্লীক্ষণাল নিম € জ্যামিতির আর একটি সুত্ৰ 
থেকে আমর! জানি যে, কোন একটি আয়তক্ষেত্রের বিপরীত দুটি কোণ সমান 
দুরে অবস্থিত । অর্থাৎ কোন আয়তক্ষেত্রের দুটি কর্ণ (ডায়াগোনাল ) দৈর্ঘ্যে 
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সমান।' আমরা ষে ঘরটির লে-আউট নিচ্ছি ‘তার ডায়াগোনাল বা কণ দুটি 
মেপে দেখতে পারি--সে দুটি সমান হয়েছে কিন! ৷ না হ’লে বুঝতে হবে, 
লে-আউটে কোথাও ভূল হয়েছে। কোণগুলি ঠিক সমকোণ হয়নি অর্থাং 
চৌকা ধরটা ঠিক আয়তক্ষেত্ৰ হয়নি৷" তখন ভূলটা শুধরে নিতে হবে। কোন 
একটি ঘরের মধ্যম-বেখাগুলি যদি ৯/--*" আর ১২৮ ল্গ। হয়, তাহ'লে 
কর্ণ দুটি হবে ১৫-০ | এই কর্ণ দুটির দৈঘ্য কোন্‌ ক্ষেত্রে কত হবে তা 
হিসাব ক'রে বার করা মায় । সে হিসাব না জেনেও, আমর! আপাতত; 
এইটকু জেনে রাখতে পাবি যে, কোণাগুজি সমকোণ হ'লে ডায়াগোনাল বা 
কর্ণ ছুটি সমান মাপের হবে | 

যেখানে কোন মূল্যবান বাড়ী করা হচ্ছে, সেখানে খুঁটি না পুঁতে পাকা 
পিলার গাথা উচিত ৷ এই পিলার প্লিন্থ “লেভেল বা ভিতের মাথ৷ পযন্ত 
গীঁথা হয় এবং এর উপরটা নিখুঁতভাবে ভূ-পৃষ্টের সঙ্গে সমতল করা হয় । উপরে 
পলেন্তার! ক'রে সেটা কাচা-থাকা-অবস্থায় মধ্যম-রেখার দাগ দিয়ে দেওয়া হয় । 
পিলার বনিয়াদ থেকে কিছুটা দূরে থাকবে, যাতে বনিয়াদ কাঁটার সময় সেগুলি 
বাধার সৃষ্টি না করে অথবা বনিয়াদ কাটার সময় মাটিতে চাপা পড়ে না যায় ৷ 

সাধারণ বাড়ীর জন্য এত হাঙ্গামা করার দরকার নেই। ভালো শাল-খুটি 
মাটিতে পুতে তার ওপর তার-কাটা বা পেরেক পুতে নিলেই চলে ৷ খু টিগুলি 
যেন মাটি থেকে সমান উঁচুতে অর্থাৎ এক সমতলে থাকে । লে-আউটু কাজ 
শেষ হবার পর বনিয়াদ কাটার আগে সেটি কোনও বাস্তবিষ্ঠা-পারদশীকে 
দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিত। এখানে ভূল হ'লে, ভবিষ্যতে সে ভূল 
শোধরানো খুব কঠিন ও ব্যয়সাধ্য ৷ 

লালন ছেলশুজ্লালল $ প্র্যানে অনেক সময় এমন দেওয়াল দেখা যায়, 
যা সরলরেখা নয়--বৃত্তেৱ একটি অংশ ৷ এ-জাতীয় দেওয়াল মাটিতে লে-আউট্‌ 
নেবার আগে প্রানে এ বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত হবে আর কেন্দরটা কোথায় আছে, 
তা জানতে হবে। সেটা জেনে নিয়ে সৰ্বপ্ৰথমে কেন্দ্রট| মাটিতে বার ক'রে 
সেখানে একটা খুটি পুতে তার মাথায় একটা পেরেক খাটাতে হবে ৷ এইবার 
একটা স্থৃত লির এক প্রান্ত এই পেরেকে বেঁধে অপর প্রান্তে আর একটা খুঁটি 


বাধতে হবে | দড়িট| লক্বায় ব্যাসার্ধের সমান হবে । এখন এ খুঁটির সাহায্যে : 


জমিতে মধ্যম-রেখার দাগ দেওয়া খুব কঠিন কাজ নয় । 
ব্ৰন্সিল্লাদদচ-্গ'উাব্ল আলে দ্ছাগ-চ্ছেওয়। € এ পৰন্ত আমর। 
শুধু মথ্যমৰেেখ|গুলি ( সেপ্টার-লাইন ) বার করেছি। তা-ও মাটিতে নয়, 


বনিয়াদ ৰ ২১ 
শৃন্তে । এখন প্রথম কাজ হ'ল, খুঁটির মাথায় মাথায় যে স্থতে৷ বাধা আছে, 
সে অনুযায়ী মাটিতে দাগ দেওয়া । 'মধ্যম-রেখার ৰ 
স্থৃতলির গায়ে ওলন ধ'রে ঠিক তার নীচের বিন্দুটি 
নির্ণয় ক'রে দাগ দিতে হবে। কিছু দুরে দূরে এ 
ভাবে ( চিত্ৰ--_]9 ) মাটিতে দাগ দিয়ে, কোদালের 
সাহায্যে মধ্যম-রেখাটি পুরোপুরি মাটিতে দাগ দিয়ে 
নেওয়া গেল ৷ একে আমরা বলি, দাঁগ-মা রি. করা। ; 

KE ৰ 3০৪ (পেগ)-খুটি ; 
এই দাগ-মারির কাজ চুনের সাহায্যেও করা হয়। String (সি) হতলি; 
এবার স্বতলি সরিয়ে নিলে মাটির উপর প্ল্যান- 81০0১ পলো) -ওলন 
অনুযায়ী মধ্যম-রেখ| পাওয়া যাবে। বনিয়াদ সর্বসমেত যতটা চওড়া হবে, 
তার অর্ধেক এক এক পাশে দাগ দিয়ে মধ্যম-রেখার-সমান্তরাল ক'রে বনিয়াদের 
রেখার দীগ-মারি করতে হবে | 
ল্বিক্সাদ্ত =ুণভ। % বনিয়াদু কাটার সময় সর্বদ| লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন 
কোথাও বেশী গভীর কাটা না হয় । সর্বদমেত গভীরতা যদি ১ মিটার অর্থাং 
১০০ সেন্টিমিটার হয়, তাহ'লে যজুরদের ৯০ সেন্টিমিটার অথব| ৯৫ সে. মি. 
গভীর ক'রে কাটতে বলা উচিত | সবটা এ-ভাবে কাটা হয়ে গেলে দে 
হবে, তলদেশটা মোটামুটি সমতল আছে কিনা । তারপর বাকি দশ বা 
সেন্টিমিটার গভীরতা দুমুশে ক'রে বসিয়ে দেওয়া উচিত । যদি দুমুশ ক’ৰ 
প্রয়োজনীয় গভীরতা! না৷ পাওয়। যায়, তাহ'লে অবশ্য সাবধানে কিছুটা চেঁচে 
মিলিয়ে নিতে হবে ৷ মোট কথা দেখ| দরকার, যেন সমস্ত বনিয়াদের তলদে 
সমতল হয় এবং কোন ক্ষেত্রেই যেন বেশী কাটা না হয়ে ঘায়। 
__ যদি ভুলে বেশী কাটা হয়ে যায়, তাহ'লে সেটা আবার মাটি দিয়ে ভরাট 
করানে। নিয়ম-বিরুদ্ধ। সে ভুলের মাশুল দিতে হয়, এখানে কংক্রিট ক'রে । 
বনিয়াদ কাট! শেষ হ’লে, তলদেশ সমান হয়েছে কিনা মাটামের সাহায্যে 
এবং স্পিরিট-লেভেলের সাহায্যে পরীক্ষা করে নিতে হবে। বড় কাজে, 
অনেক সময় লেভেল-যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়। সরকারী কাজে 
ঠিকাদারকে এ-পধীয়ে ভারপ্রাপ্ত অফিসারের অনুমতি নিয়ে তবে গাথনি অথবা 
কংক্রিটের কাজ সুরু করতে হবে | বনিয়াদের গভীরত| এবং চঙড়ার মাপও 
এই সময়ে মাপের পাকা-খাতায় (মেজারমেণ্ট বুক ) তুলে নিতে হবে। 
এ-ও! শ্ৰন্বিয়াদল (স্টেপিং ফাউণ্ডেসন্‌) $ জমি যদি অসম- 
তল ও ঢালু হয়, তাহ'লে বনিয়াদের তলদেশ সমতল না৷ ক'রে, সিঁড়ির মতো 


চিত্র _19 


২২ বাস্ত-বিজ্ঞান 

ধাপ দিয়ে তৈরি করলে খরচ কম পড়ে । অনেক সময় প্র্যানে নির্দেশ না থাকলেও 
ভারপ্রাপ্ত বাস্তকার এটা করান ৷ এই জাতীয় ধাপ-দেওয়] বনিয়াদ তৈরি করার 
সময় লেভেল-যন্ত্রের সাহায্যে মস্ত জমির ‘লেভেল' মাপ নিতে হয়। জমির 
বেখানটা সবচেয়ে নীচু সেখানে প্রয়োজনীয় বনিয়াদ ( চিত্র--30 নক্সায় যেমন 
১০০ সে, মি.) কাটা হ'ল। তারপর সমতল ক'রে বনিয়াদ কাটার কাজ এগিয়ে 


PLINTH LEVEL 


[বন্দন হি 


জ্টেপিং বনিয়াদ 
চিত্র --20 
Plinth level=প্ি লেভেল ; Slope of ground=tমির ঢালি 


চলল ৷ গভীরতা যখন ১৫ সে. মি বেড়ে গেল অর্থাৎ ১১৫ সে. মি. হল, তখন 
একটা ১৫ সে. মি. ধাপ ছাড়া হ'ল। যতক্ষণ না গভীরতা আরও ১৫ সে. মি. 
ৰাড়ে অর্থাৎ ১১৫ সে. মি. হয়। এইভাবে দু-তিনটি ধাপ দিয়ে বনিয়াদের 
গভীরতা কমানো হ’ল । এই নিয়ম না মেনে যদি সব জায়গায় প্রথম স্থানের 
সমতল ক'রে বনিয়াদ কাটা হ’ত, তাহ'লে অনর্থক পয়সার অপব্যয় হ’ত নাকি? 
কারণ বনিয়াদের গভীরতার প্রয়োজন তো মাত্র ১০০ সে. মি. ৷ চিত্র--২০তে 
লক্ষ্য ক'রে দেখুনঃ ধাঁপ-দেওয়া বনিয়াদের তলদেশ কোন স্থানেই জমি থেকে 
নিম্নতম গভীরতার অর্থাৎ ১০০ সে. মি.-র কম হয়নি। অবশ্য প্রস্থ লেভেলের 
নির্দেশিত উচ্চতা কোন্‌ স্থান থেকে ধরা হবে, সেটা ভারপ্রাপ্ত বাস্তকার বলে 
দেবেন। 
সাঞ্জাল্লল৷ পীশলিভে বন্িয়াদ্ছ 2 সাধারণ বাড়ীতে ভিতের 
কাছে দেওয়ালটা যতটা চওড়া! থাকে, মাটির নীচে গিয়ে সেটা তার চেয়ে ক্রমশঃ 
বেশী চওড়া হয়। বনিয়াদ চওড়া হয় এক এক দিকে ২২" ক'রে ধাপ ছেড়ে; 
একে বলে ২২ অফসেট ৷ যে-ক্ষেত্রে ঠিক প্রস্থ -লেভেলে ২১" অফসেট ছাড়া 
হয়, সেখানে বাইর থেকে তা দেখা যায় । যেখানে ভিত ও একতলার দেওয়াল 
সমান চওড়া, সেখানে এই অফসেট দেখা যায় না। সে যাই হোক, ইটের 


বনিয়াদ ২৩, 


ধাপগুলি সচরাচর ৬ ক'রে গভীর হয়। অর্থাৎ প্রতি দুই-বন্দ৷ ইট গীথার পর 
এক-এক দিকে ২২" কারে অফসেট ছাড়! হয় । ফলে প্রত্যেকটি ধাপ ওপরের 
বাপের চেয়ে চওড়ায় ৫" বড় এবং নীচের ধাপের চেয়ে ৫" ছোট হয়। 
এটাই প্রচলিত নিয়ম ৷ শুধু শেষ ধাপ যেটা কংক্রিটের ওপর গাঁথা হয়, সেটা 
এক-এক ‘দিকে ৪ থেকে ৬ ইঞ্চি অফসেট ছাড়ে ৷ 

কেন এমন করা হয়? কারণ ইট চওড়ায় ৫ ইঞ্চি। এক এক দিকে 

ই" ধাপ দিলে দু’দিকে মিলে ৫" হয়; ফলে ইট কাটতে হর না। : কংক্রিটের 

টং ওপরের ধাপ চওড়ায় পাচ ইঞ্চির গুণিতক কোনও সংখ্যা হবে যাতে ইট 
কাটতে না হয়। 

প্রসঙ্গত বলি, বাস্তবিজ্ঞানে নতুন নীতি অর্থাৎ সি. জি. এম্‌ পদ্ধতি গ্রহণের 
অন্যতম অন্তরায় হচ্ছে, এই পশ্চিমবাঙলার ইটের মাপ! মশলা-সমেত এর মাপ 
১০1 ১৫" ১২৩" ৷ এজন্যই এখানে ইঞ্চির হিসাব উল্লেখ করতে হল | তবে এ 
অস্থবিধা বেশি দিন থাকবে না, কারণ সেন্টিমিটার হিসাবের ইট--(ষার নাম 
হয়েছে “মডুলার ইট’) শীঘ্ৰই বাজারে আসছে ৷ তার মাপ মশলা-সমেত হবে ২০ 
সেমি. ১০ সে.মি. ১০ সে.মি | অন্যান্য রাজ্যে এ-জাতীয় ইট এখন যথেষ্ট 
ব্যবহৃত হচ্ছে _পশ্চিম বাংলায় এখনও ব্যাপক ব্যবহারের লক্ষণ দেখ! যাচ্ছে না। 

কংক্রিটের ওপরের ধাপটি কেন ২২” স্থলে ৪” বা ৬" করা হয়, আপাততঃ 
সে-কথা আমাদের না জানলেও চলবে। 

_ললিস্সাদেলল কত 2 কংক্রিট শব্দটির সঙ্গে আমাদের কম-বেশী 
পরিচয় আছে। আমর জানি যে, কংক্রিটে কতকগুলি মাল-মশলা মিশিয়ে 
তাতে জল দেওয়! হয়-__যাঁতে জলটা শুকিয়ে গেলে সেটা জমাট বেঁধে শক্ত 
হয়ে ওঠে  কংক্রিটে প্রধানতঃ চারটি উপাদান থাকবে £- 

() প্রধান উপাদান (কোর্স এত্রিগেট "খোয়া, পাথরের টুকরা, 
গ্যাভেল ইত্যাদি ৷ 

(i ক্ষুদ্রতর উপাদান (ফাইন এগ্রিগেট ) গুরকি, বালি প্রভৃতি ৷ 

(৷) জমাট-বাঁধানোর উপাদান (সিমেন্টিং ফ্যাক্টর)__চুন, সিমেন্ট । 

(৬) জল । 

কংক্রিটের মূল স্থত্র হচ্ছে_-প্রধান উপাদানের বড় বড় ফাকগুলির মধ্যে 
ক্ষদ্ূতর উপাদান-কণিকাগুলি ঢুকে যাবে এবং ফাকটা বন্ধ ক'রে দেবে | আরার 
ক্ষদ্ূতর উপাদানের মধ্যে বে স্থন্মতর ফাঁক আছে, তাঁর ভেতর আশয় নেবে 
জমাট-বাধানোরি সপ্তম উপাদান । জলের সংস্পর্শে এসে এ জমাট-বীধানোর 


২৪ বাস্ত-বিজ্ঞান 
উপাদান বিভিন্ন উপাদানকে জমিয়ে একটা শক্ত, নিশ্ছি্ ও নিরেট জিনিসে 
রূপান্তরিত করে। 

বনিয়াদের কাজে আমরা যে কংক্রিট ব্যবহার করি, ত! হ'তে পারে খোয়ার 
টুকরা+্থরকি+চুন$ অথব৷ টুকরা পাথর+ বালি+-চুন ; কিংবা! টুকরা 
পাথর +- বালি + সিমেন্ট ইত্যাদি । একে একে বহুল-প্রচলিত কয়েকটির বিষয়ে 
বিস্তারিত আলোচন৷ করা যাক। কিন্তু তার আগে কংক্রিট সদ্বন্ধে দু-একটি 
সাধারণ কথা ব'লে নিই £-- 

(ক) মশলার বিভিন্ন উপাদানগুলি যেন পরিষ্কার এবং ঠিক মাপের 
হয়। মাটি, খড়কুটো, গাছের শিকড় ইত্যাদি ময়লা যেন ন! মিশে যায় । 

(খে) জমাট-বাধানোর উপাদানটি জলের সংস্পর্শে এলেই জমাট বাধার 
কাজ সুরু হয়ে যায়; তাই প্রথমে জমাট-বাঁধানোর উপাদানটির সঙ্গে ক্ষুদ্রতর 
উপাদানকে শুকনো অবস্থায় মেলাতে হবে। এই যুক্ত মশলাকে তারপরে 
ভালো ক'রে মেশাতে হবে প্রধান উপাদানের সঙ্গে এবং মবশেষে জল যোগ 
করতে হবে। প্রতিটি উপাদানের পরিমাণ ঠিক ঠিক নির্দেশানযায়ী হওয়া চাই ৷ 

গে) কংক্রিট বানানোর আগে. ইটের একটি প্ল্যাটফর্ম বানিয়ে নিতে 
হবে__মাটিতে মেশানো চলবে না। যদি মেশিনে কংক্রিট মেশানোর আয়োজন 
হয়, তাহ'লেও বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে প্ল্যাটফর্ম তৈরি ক'রে রাখতে হবে। 


কারণ যাস্ত্রিক গণ্গোলে মেশিন বন্ধ হয়ে গেলেও যেন অসমাপ্ত কাজ দিনের 
শেষ পর্যন্ত চালিয়ে বাওয়| হয় । - 


উইস্ম-্ললনিল্ল ল্ৰুংল্ৰিদছি & চুন-সুরকির কংক্রিটে চারটি উপাদান 
খোয়া, হকি, টুন ও জল৷ প্রথম তিনটি উপাদান কি পরিমাণে মেশাতে হবে, 
স্পেসিফিকেসনে তার উল্লেখ থাকে । যদি বল! হয়, কংক্রিটের ভাগ ৬ £ ৩ £ : 
খরা ১১৩২৬, তখন বুঝতে হবে ৬ ভাগ; খোয়া, ৩ ভাগ স্থরকি এবং ১ 
ভাগ চুনের মশলার কথা বলা হচ্ছে । এ ভাগ হবে আয়তন অন্সারে, ওজন 
অনুসাৰে নয়। প্রথমে মশলাগুলির পরিচয় দিই £ 
'_ খাজ $ ১নং ইটের আদল ভেঙে খোয়া তৈরি করতে হবে। 
জলছাদ ভিন্ন অন্যত্র কংক্রিটে কিছু নীলচে ঝামার টুকরা খোয়াও মেশাতে হবে ৷ 
বনিয়াদের কংক্রিটে খোয়ার মাপ হবে ৪০ মি. মি. থেকে ১১ মি.মি। তার 
মানে ৫৭ ৮৫০ মি.মি. চৌকো ফোকরওয়ালা চালুনি দিয়ে এই খোঁয়াকে চাল্‌লে 
সমস্ত ধোয়ার টুকরাই নীচে ঝরে পড়বে; অথচ ১০ ১০ মি.মি মাপের 
চৌকা ফোকরওয়ালা চালুনিতে একটি টুকরাও গলে ষাবে না । 


বনিয়াদ ২৫ 


প্রলন্দতঃ, মেঝের কংক্রিটের ক্ষেত্রে খোয়ার আকার হবে ২৫ মি, মি. থেকে 
১২ মি. মি.। 

তুগুল্রন্কি 2 ১নং ইটের আদ্‌লা থেকে যে সুরকি হয়, ভালো! কাজে তা 
ব্যবহার করা উচিত | একে বলি ১নং স্ুরকি ৷ এর দানা বেশ মিহি হবে এবং 
কাকর বা অন্য কোনও ময়ল| এতে থাকবে ন৷ ৷ 

চুন বাংলা চুন শব্দটির ইংরাজী গ্রতিশৰ হচ্ছে লাইম ৷ কিন্তু লাইমের 
অনেক অবস্থা |. চকথড়িও: চুন; কিন্ত তার জমাট-বীধানোর, কোনও ক্ষমতা 
নেই ৷ এব রাসায়নিক নাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম্‌ কার্বোনেড। পাথুরে চুন 
অথবা চুনা-ককর পুড়িয়ে আমরা যে টুন পাই, তাকে বলি কুইক-ল।ইম 
‘ক্যাল সয়াম্‌ অক্সাইড) ৷ আমর! একে বলব না-ফোটানে। চুন! এই 
না-ফোটানো চুন বা আনশ্লেকেড-লাইম জলের সংস্পর্শে এলে অথবা বাতাস 
থেকে জলীয় অংশ টেনে নিয়ে ষ্টেকেড" বা ফোটানোকুন 
( রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম্‌ হা ইড্ুক্সাইড )-এ পরিণত হয় । এজন্য না- 
কোটানে। চুন খুব সাবধানে গুদামজাত করতে হয়, যাতে জল, বা বাতাল না 
পায় ৷ বেশী দিন এই চুন গুদামে অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখাও ঠিক নয়। এ- 
জন্য কাজের ঠিক আগে চুন ফোটানো উচিত। এই কাজটি দু'রকমে করা হয়। 
প্রথমতঃ, কোনও পাকা প্ল্যাটফৰ্মে নাকোটানো টুন ১৫০ থেকে ২০০ মি. মি. 
উচু ক'ৰে সমানভাবে বিছিয়ে নিন। এর ওপর একটি সরু নলের সাহায্যে 
নীরে বীরে জল ঢালতে থাকুন ৷ তখন চুন শব্দ ক'রে ফুটতে থাকবে । এবার 
ধেলচ৷ দিয়ে এ-চুন বার বার উণ্টে-পাণ্টে দিতে হবে। এখন দেখা যাবে, চুন 
মিহি পাউডারে পরিণত হয়েছে । এটাই কোটানো-চুন বা শ্লেকেড-লাইম | এ 
পন্থা। বৰ্জনীয় । বাঞ্চনীয় দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে--প্ৰযাটফৰ্মের বদলে চৌবাচ্চায় 
ফোটানে৷ ৷ চৌবাচ্চায় প্রথম পরিষ্কার জল রাখতে হবে এবং এতে ধীরে ধীরে 
না-ফোটানে৷ চুন (জলের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণে ) ঢালতে হবে | পূর্ণ চব্বিশ 
ঘন্টা চুন এই অবস্থায় থাকবে । এর পর এই ফোটানো-চুন তুলে কাজ করতে, 
হবে| 

প্রসঙ্গত: ব'লে রাখি, চৌবাচ্চার জল ওপর থেকে ফেলে দিয়ে ফোটানো” 
চুনের থকৃথকে ক্রীম নিয়ে গাথনির কাজ করা হয়; এই থক্থকে ক্রীমকে 
বলে লাইম-পাটি ৷ 

যাই হোক, এই বিভিন্ন উপাদানের পরিচয় বর্ণনা করার পর, এখন বলতে 
হয় কংক্রিট মেশানোর কথা। প্রথমে খোয়াকে ঘণ্টাচারেক জলে ভাল ক'রে 


২৬ বাস্ত্-বিজ্ঞান 


ভিজিয়ে নিয়ে একটি পাক৷ প্ল্যাটফর্মে গাদা দিতে হবে ৷ অর্থাৎ, প্রায় ৩০০ মি.মি. 
উচু কারে সমানভাবে বিছিয়ে দিতে হবে। প্র্যাটকর্মের অপর প্রান্তে চুন ও 
স্ুরকি পরিমাণ অনুযায়ী শুকনে| অবস্থায় ভালো ক'রে মিশিয়ে নিতে হবে ৷ 
এখন মিশ্রিত চুন-স্থরকির এই মশলাকে এবারে অনুপাত অনুসারে খোয়ার সঙ্গে 
মেলাতে হবে| বেলচার সাহায্যে সমস্ত মশলা অন্ততঃ বার-তিনেক উল্টে 
দিতে হবে| এখন প্রয়োজনমতো জল ধীরে ধীরে ঢালতে থাকুন এবং বেলচার 
সাহায্যে মেশাতে থাকুন। প্রয়োজনমতে! মানে হচ্ছে, জল এতটা দিতে হবে, 
যাতে মশলা খুব বেশী পাতলা না হয়ে ধায়, আবার যেন খুব শুকনোও না হয়। 
অর্থাৎ, আমরা যাকে “মাখোমাখো" বলি, যেন ঠিক সেই রকম হয় । মশলায় 
একসঙ্গে বেশী জল মেশানো ঠিক হবে না । জল-মেশানো কংক্রিট ঘেন 
ঘণ্টাচারেকের মধ্যে ঢালাই হয়ে যায় । 


এবার বনিয়াদে কংক্রিট ঢালার কখ।। যদি এক-রন্দ। ইটের উপর ঢালাই 
করা হয়, তাহ'লে সেই ইটের রদ্দাকে প্রথমে জল দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হবে । 
যাতে ইট কংক্রিটের জলীয় অংশ শুষে নিয়ে সেটাকে বুরঝুরে না ক'রে দেয়। 
যদি মাটিতে কংক্রিট ঢাল! হয়, তাহ'লে তলদেশটা ঠিকমতো দুমৃশি হয়েছে 
কি-না ও তলদেশ ঠিকমতো লেভেলে আছে কিন! দেখতে হবে ৷ 


রনিয়াদের ভেতর কংক্রিট যেন উচু থেকে ঝরঝর ক'রে ঢালা না হয়। 
বনিয়াদের গর্তে নীচু ক'রে মজুর কড়াই ধরবে, আর মিক্্ি নীচে দাড়িয়ে 
কমিক দিয়ে সেটা কড়াই থেকে টেনে নাবিয়ে নেবে। একসঙ্গে ১৫০ মি. মি.-র 
বেশী মোটা বাঁ সরু কংক্রিট করা চলবে না | ১৫০ মি. মি. অপেক্ষা বেশী 
হ'লে প্রথম দফা কংক্রিট ঢালাই শেষ ক'রে তার উপর দ্বিতীর দফা করতে 
হবে | কাঠের অথবা লোহার দুর্মশ (আনুমানিক ওজন ছয় সের অর্থাৎ 
প্রায় & কে. জি.) দিয়ে কংক্রিটকে পেটাতে হবে। প্রতিদিন যে পরিমাণ 
কংক্রিটে জল মেশানো হবে, ততখানিই ঢালাই কাজে ব্যবহার ও পিটিয়ে 
শক্ত করতে হবে। পেটানোর কাজে প্রথমে তাড়াতাড়ি ছোট ছোট ক'রে 
দুশ চালাতে হবে এবং ক্রমশঃ উচু থেকে ছুমূশি কেলে শক্ত করতে হবে 


কংক্রিট যদি দু'দফায় ঢালাই করতে হয়, তাহ'লে নীচের স্তর শক্ত ক'রে 
পিটিয়ে তার উপরিভাগ গাঁইতি দিয়ে অল্প খুবলে নিতে হবে। তারপর সেটা 
জল দিয়ে ধুয়ে অল্প টুন-স্ুরকির মশলা ছড়িয়ে দিয়ে তার ওপর নৃতন অর্থাৎ 
দ্বিতীয় দফায় কংক্রিট ঢালতে হবে। 


বনিয়াদ ২৭ 


সিতসেণ্উ-কং লৰিল £ সিমেন্ট-কংক্রিটের উপাদানও চারটি ৷ প্ৰথমতঃ, 
পাথরের অথবা ঝামা-ইটের ১২৭ থেকে ১" মাপের টুকরা, (৩৭ মিমি থেকে ২৫ 
মি.মি’); দ্বিতীয়তঃ, মোট! দানার বালি; তৃতীয়তঃ, সিমেন্ট এবং সবশেষে জল ৷ 

সিমেণ্ট-কংক্রিটের বিভিন্ন মশলার পরিচয় ও গুণাগুণ, এগুলি মেশাবার 
পদ্ধতি, জলের পরিমাণ, স্বস্থানে কংক্রিট ঢালাই করা ইত্যাদি বিষয় পরবর্তী 
আর. সি. সি. পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে হবে বালে বর্তমান 
পরিচ্ছেদে বেশী কিছু উল্লেখ করা হ'ল ন" বনিয়াদের তলদেশ লেভেল করা, 
১৫০ মি. মি, অপেক্ষা বেশী কংক্রিটে কি কি লাবধানত! নেওয়া উচিত ইত্যাদি 
যে-সব নির্দেশ চুন-স্থরকির কংক্রিটে দেওয়। হয়েছে, সেগুলি দিমেন্ট-কংক্রিটের 
ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; অন্যান্য নির্দেশ আর সি পি. পরিচ্ছেদে থেকে ভালভাবে 
বোঝা ঘাবে। ৰ 


রাফট বানয়াদ 
চিত্র -21 


লিভ্িল ভুকচ্মেল জন্নিজ্সাদক $ মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, বাস্ত- 
বিজ্ঞানে পাঁচ রকম বনিয়াদের প্রচলন আছে; যথা) ফুটিং বনিয়াদ, (11) 
রাঁফট, (i) গ্রিলেজ-বনিয়াদ, (%) পাইল-বনিয়াদ এবং (৬) কৃপ-বনিয়াদ । 
(8) কুটিং-বনিয়াদ ? সাধারণ বাড়ীতে কিভাবে ইটের অফসেট ছেড়ে 
মাটির গভীরে বনিয়াদকে ক্রমশঃ চওড়া করা হয়, তা ইতিপুবেই বল৷ হয়েছে। 
কিন্ত জমির ভারবাহী ক্ষমতা যদি দেওয়ালের সমস্ত অংশে সমান না হয়, তখন 


২৮ বাস্ত বিজ্ঞান 


ফুটিং বনিয়াদের সাহায্যে কাজ কর| মুশকিল হ'য়ে পড়ে । একই বাড়ীর নানা 
অংশ যদি অসমানভাব(আন্ইকোয়াল সেটেল্‌মেণ্ট)-এ, বসে তবে দেওয়ালে 
ফাটল দেখা দেয়৷ 

(8) ৰ্লাফ্‌ট্‌-বনিয়াদ £ ওপরে উল্লিখিত অস্কুবিধার হাত থেকে নিষ্কৃতি 
পাবার জন্য রাফ্‌ট্‌-বনিয়াদ তৈরি করা হয়। শুধু তাই নয়, জমির ভারবাহী ক্ষমত৷ 
অন্প'ব’লে হয়তে| দেখ| যাবে, একটি ফুটিং-বনিয়াদ অপরটির উপর গিয়ে পড়েছে। 


গ্রিলেজ বনিয়াদ 
চিত্ৰ--22 


= স্ট্যানশন ; ৮=জয়েস্ট; ০=পাইপ ; ৭=গঙ্গেল; ৩--বেস-প্লেট + £=গ্যাসেটু প্লেট 
এই সব ক্ষেত্ৰে আমরা চিত্র-_21-এর মতো বাফ্‌ট্ববনিয়াদ তৈরি করি । 
রাফউ-বনিয়াদ আবার নানান্‌ ধরণের হ'তে পারে। চিত্র_:21-4 হচ্ছে, 
একটি সাধারণ আর, সি, রাফ.ট্‌ এবং চিত্র--21-]3.কে বলা যেতে পারে একটি 
আর. সি. ফুটিং-বনিয়াদ ৷ 
(0) গ্রিলেজ-বনিয়াদ £ অনেক সময় আর. সি. রাফ্‌টের বদলে 
‘লোহার আই-সেকসান জয়েস্টের সাহায্যেও গ্রিলেজ-বনিয়াদ তৈরি করা হয়। 
লোহার জয়েস্ট বা কড়িগুলি দুই স্তরে মাজানে| হয় । চিত্ৰ-_22-এ একটি 
গ্রিলেজ-বনিয়াদের স্কেচ দেওয়া হয়েছে । লক্ষ্য ক'রে দেখুন, লোহার কড়িগুলি 
ছুই স্তরে সাজনে| হয়েছে। নীচেকার স্তরে আছে নয়টি (তিনটি কংক্রিটের 
আড়ালে ঢাকা পড়েছে) জয়েন্ট । প্রত্যেকটি জয়েন্ট (নীচের স্তরে) ৭" ১৪% 


বনিয়াদ ২৯ 


মাপের আই-সেকসান, ৭'--*"' লঙ্ব। ৷ এগুলি যাতে স্থানচ্যুত না হয় বা সরে 
না যায়, তাই দু’পাশে ছুটি লোহার এযাক্েল দিয়ে (৭-চিহ্নিত ) নাট-বণ্টর 
সাহায্যে অ টা আছে। এই নীচের স্তরের নয়টি জয়েস্টের ওপর তাদের সঙ্গে 
সমকোণে সাজানে| হয়েছে আরও তিনটি জয়েস্ট--দ্বিতীয় স্তরে (০-চিহ্নিত) ৷ 
এগুলি যাতে সরে ন৷ যায়, তাই ছোট ছোট পাইপ এবং তার ভেতর দিয়ে 
চালানো লঙ্ব৷ বণ্ট,র সাহায্যে এটে দেওয়া হয়েছে । ওপরের স্তরের জয়েস্টের 
ওপর বসানে। আছে, একটি লোহার বেস-প্লেট (৬-চিহ্নিত)। এই বেস-প্লেটের 
সঙ্গে এযাঙ্গেল-আয়রন দিয়ে আটা হয়েছে দু'পাশে ছুটি গাসেট-প্লেট (-চিহ্নিত)। 
এই গাসেট প্লেটের সঙ্গে নাট-বণ্ট, দিয়ে এটে ৪-চিহিত স্ট্যানশনটিকে খাড়া 
করা হয়েছে । সমস্ত ' গ্রিলেজ-বনিয়াদটিকে ৭'--*" % ৭--০/৯৫২-৬ 
মাপের একটি কংক্রিটের আবরণী দিয়ে পরে ঢেকে দেওয়া হবে| এক্ষেত্রে 
স্ট্যানশনাটির ওপর আসা বাড়ীর ওজন শ্রিলেজ-বনিয়।দের মাধ্যমে ৭5! ৯ 
৭'__০" জমির ক্ষেত্রফলের উপর ছড়িয়ে পড়বে | 


(৮) পাইল-বনিয়াদ £ নরম জমিতে অনেক সময় শাল-বল্লার খুঁটি 
পুতে, তার উপর বনিয়াদের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। চিত্র_-23-এ দেখানো। 
হয়েছে, কিভাবে এই জাতীয় শাল-বল্লার খুঁটি মাটিতে পৌতা হয় । ৪-চিহ্নিত 
শাল-খু'টি একটা ছু-মুখে ফাক লোহার চোঙার মধ্যে রাখা হয়েছে । এই 
লোহার চোঙাটিকে ওলনে রাখা হয়, যাতে খুটি খাড়াভাবে মাটিতে ঢোকে । 
৮-চিহ্নিত বস্তুটির নাম ‘মাংকি’ (০ney)। কেন যে এর এমন অদ্ভুত নাম 
হয়েছে জানি না । বারে বারে লাফ মারে ব'লে অথবা প্রতিবেশীদের কর্ণপটহে 
বাদরামির চুড়ান্ত করে ব'লে, তা ঠিক জানা নেই। বস্তুতঃ, এটি একটি ভারী 
ডামের আকারে (সিলিঙ্ডি ক্যাল ) নিরেট লোহার ওজন, যেটা একটা মস্ত বড় 
হাতুড়ির কাজ করে। এ-চিহ্নিত যন্ত্রের সাহায্যে লাটাইয়ের স্থতে] জড়ানোর 
পদ্ধতিতে মাঁংকিকে টেনে উপরে তোল! হয়। মাংকি যখন -চিহ্নিত পুলি 
(কপিকল )-র কাছাকাছি আনে, তখন হঠাৎ দড়িতে ঢিল দিয়ে ওজনকে উপর 
থেকে নীচে ছেড়ে দেওয়া হয়। মাংকি অর্থাৎ ওজনটি সজোরে এসে শাল-বল্লার 
মাথায় আঘাত করে। ফলে শাল-খুঁটির স্থচালো অংশ মাঠির ভেতর কিছুটা 
ঢুকে যায় । বার বার আঘাত ক'রে, ক্রমশঃ শাল-খুটিকে সম্পূর্ণভাবে মাটির 
ভেতর পুঁতে দেওয়া হয়। এ-ভাবে পাশাপাশি পৌতা শাল-খুঁটির ওপরে 
বনিয়াদ গড়ে তোলা হুয়। 


৩০ বাস্ত-বিজ্ঞান 

পাইল-বনিয়াদ যে শুধু শাল-খুটিরই হ'তে হবে, ভার কোনও মানে নেই ৷ 
আর সি সি: পোস্ট আগে ঢালাই ক'রে, শক্ত হ’য়ে গেলে, কাঠের বদলে খুটি 
হিসাবেও একে ব্যবহার করা হয়। একে আমরা বলি আর. সি সি.পাঁইল। 


পাইল বনিয়াদ 
চিত্র--8 
এ-শালধুঁটি ॥ ৮=মাংকি; ০সকপিকল; ৭=মোটর ৷ 

প্ৰসঙ্গতঃ, আর একটি কথা বলি ৷ পাইল-বনিয়াদ বেশী ওজন বইতে পারবে । 
তার একমাত্র কারণ এই নয় যে 
সেগুলি নীচেকার ভারবাহী স্তরে 
গিয়ে পৌচেছে। বাস্ব-বিজ্ঞানীরা 
লক্ষ্য ক'রে দেখলেন-_খুঁটির চাঁর- 
পাশের মাটি ঘর্ষণজনিত বাধার 
(ফ্রিক্শনের) জন্যও তাকে নেমে 
ব যেতে বাঁধা দেয়__অর্থাৎ, ঘষণ- 
ফ্ৰাঙ্ধি বনিয়াদ জনিত বাধাও খু'টিকে বেশী ভার 


চিত্ৰ --24 নিতে সাহায্যে করে। তাই তারা 
[বাত পোৱা মাক ভাবলেন, যদি খুঁটির যে অংশটা 


মাটির গায়ে লেগে থাকে, তার ক্ষেত্ৰফল কোন রকমে বাড়ানো যায়, তাহ'লে 


বনিয়াদ ১ 


অল্প গভীরে পোতা খুটিও খুব বেশী ভার বইতে পারবে । কারণ খুঁটির গায়ের 
ক্ষেত্রফল যত বাড়বে, ঘর্ষণজনিত বাধাও তত বাড়বে | এই চিন্তা থেকে জন্ম 
নিল এক নতুন ধরনের পাইল--তার নাম ফ্র্যাস্কি পাইল । 

চিত্র-_24-এ ৪-চিহ্নিত একটি ফাঁপা নল' প্রথমে মাটিতে বলিয়ে দেওয়া 
হৰে | পরে এ ফাপা নলের ভেতর কিছুটা কংক্রিট ভারে ৮-চিহ্নিত মাংকির 

সাহায্যে খানিকক্ষণ বারে বারে পেটানো হয়। ফলে, নলের নীচে একটি বের 
মতো আকারে কংক্রিটটা ফেঁপে ওঠে এবং জমে যায় ৷ তখন নলটিকে টেনে কিছুটা 
ওপরে আনা| হয় এবং আবার ওঁ-ভাবে কংক্রিট ভ'রে দ্বিতীয় একটি বান্ধ তৈরি 
করা হয়। ক্রমে, যখন এই নলটি একেবারে তুলে ফেলা হয়, তখন মাটির ভেতর 
পোতা থাকে কংক্রিটের ঢেউ খেলানো একটি পাইল যেহেতু, মাটির সংস্পশে 
এর ক্ষেত্রফল শাল-খুঁটি ব| সাধারণ আর, সি. সি. পাইলের চেয়ে বেশী, তাই এই 
ব্র্যান্ধি পাইল অনেক বেশী ভার বইতে পারে । এ ছাড়াও নানারকম পদ্ধতিতে 
নানারকম আর. সি. সি. পাইল তৈরি করা হয়। 

(৮) কুপ-বনিয়াদ 2 কুপ-বনিয়াদ বা ওয়েল ফাউগ্ডেসনের, ব্যবহার 
আমরা দেখতে পাই ব্রীজের কাজে। বাড়ী তৈরির কাজে এর ব্যবহার না 
থাকায় এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা থেকে বিরত রইলাম । 

লোলি৫ 2 কোন কোন ক্ষেত্রে, জমি যেখানে ভুম্ভুলে আল্গা অথাৎ 
বেলেমাটির জমিতে বনিয়াদ 
কাটার সময় আমরা একটা 
অন্থৃবিধায় পড়ি । পাশের মাটি 
ধ্বসে বনিয়াদ ভরে ওঠে। এ- 
জাতীয় বিপদে দু’পাশের বনি- 
যাদের দেওয়ালকে কাঠের তক্তা 
দিয়ে ঠেকিয়ে রাখার এক বিশেষ 
ব্যবস্থ। করতে হয়| এ কাজের 
নাম শোরিং। প্রথমে চিত্র 

25-এ নিৰ্দেশিত পদ্ধতিতে 


কতকগুলি খাড়। তক্তাকে পাশা- টি 


পাশি সাজানে| হয়। এর ইংরাজী নাম পোলিং-বোর্ড। জমির সরণশীলতার 
ওপরেই চোখ-আন্দাজে স্থির করতে হবে, এই খাঁড়া পোলিং-তক্ত! কতট| তফাতে 
বসানো উচিত ৷ সচরাচর দেড়-ছুই মিটার তফাতে এগুলি বসানো হয়। 
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জমির সমান্তরাল (Horizontal Board) তক্তার সঙ্গে এ-গুলি সংযুক্ত 
কর] হয় এবং ৩1৪ মিটার তফাং তফাৎ অপরদিকের শোরিং-এর সঙ্গে কাঠের 
স্ট্রাট্‌ দিয়ে ঠেকে! দেওয়া হয়। ৪০ থেকে ৫০ মি. মি: মোটা ব| পুরু জারুল 
কাঠই শোরিং-এর কাজে ব্যবহৃত হয়৷ 

জমি যদি খুব বেশি ভূস্তৃসে অর্থাৎ বালুকান্তুপের মত হয়, তখন পোলিং 
বোর্ডগ্তলি একেবারে গায়ে গায়ে না লাগালে পাড় ধ্বসে পড়ার আশঙ্কা থাকে । 
বিকল্প হিসাবে, এখানে পুরানো করোগেট টিনও ব্যবহার করা হয় । 

ক্ষেত্রবিশেষে, যেখানে বনিয়াদের গভীরতা বেশি, সেখানে একাধিক ধাপ 
দিয়ে বনিয়াদের প্রস্তাবিত গভীরতায় পৌছতে হয় । চিত্র--25-এ এ জাতের 
ছুই-ধাপের একটি গভীরতর বনিয়াদ দেখানে। হয়েছে ৷ 

বনিয়াদ গাথার কাজ শেষ হলে, এ শোরিং-এর তক্তা কিভাবে সরানো হবে, 
বা আদৌ সরানো হবে কি-না, তা নির্ভর করবে ভারপ্রাপ্ত বাস্তবিদের নির্দেশ 
অনুমারে ৷ সচরাচর, শুধু স্টাটগুলিই খুলে নেওয়া হয়, বাকী কাঠগুলি নিজ 
নিজ জায়গায় থেকে ঘায়। 

ব্যাপী ঠোস $ মাটি থেকে জলীয় অংশ দেওয়াল বেয়ে ওপরে 
ওঠে এবং দেওয়াল ও মেঝেকে স্যাতসেঁতে ক'রে দেয় । আমর! কথায় বলি 
দেওয়ালে ড্যাঁষ্প লেগেছে ৷ বস্তুতঃ ইটের ভেতর দিয়ে কিংবা ছুটি ইটের 
মাঝখানে জোড়াই-স্থল দিয়ে জমি থেকে জলীয় অংশ ওপরে ওঠে । এইজন্ত 
তাকে প্রতিহত করতে ভিতের গাঁথনির ওপর একটা জলনিরোধক প্রলেপ 
দেওয়ার রেওয়াজ আছে; তাকে বলে ড্যাম্প-প্রচ্ফ-কোর্স। কয়েকটি 
বাবস্থার কথা বল] হ'ল 8 

(i) সস্তা বাড়ীর জন্য ভিতের ওপর এক-রদ্দা গরম টার বা পীচে 
ভোবানো ইটের গাথনি ড্যাম্প-প্রফ-কোর্সের কাজ করতে পারে ৷ 

(ii) ভিতের উপর লিমেন্ট-বালির * £ ১ ভাগে মেশানো মশল্লার (মটার) 
একটা উট ১৯ মি. মি) মোট! পলেস্তার৷ ক'রে দেওয়া ঘায়। এর সঙ্গে প্রতি 
ব্যাগ সিমেন্টের অনুপাতে এক কে. জি. থেকে আড়াই কে. জি. জল-নিবারক 
কোনও অন্ুপান মিশিয়ে নিতে হবে। এ সব কাজের জন্য অনেক রকমের 
রাসায়নিক অনুপান বাজারে কিনতে পাওয়া যায়; যথা|--পাড্‌লে৷, সিকে। 
বা সিক। ইত্যাদি । 

(42) পলেস্তারার বদলে খুব ছোট ক'রে ভাঙা পাথর-কুচি (২" ইঞ্চি 
থেকে ৪ মাপের অর্থাৎ ১২ থেকে ১৯ মি. মি) দিয়ে সিমেণ্ট-বালির কংক্রিটও 
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কৰা চলে । কংক্রিটে মশলার অনুপাত হবে ৪; ২ ১১ এবং সেটা গভীরতায় 
হবে ১1" থেকে ১২" ইঞ্চি অর্থাৎ ২৫ থেকে ৩৭ মি. মি মোটা বা পুরু ॥ এর 
সঙ্গেই উপরে বণিত হারে পালে| অথবা সিকে। প্রভৃতি মেশাতে হবে । 

ডি. পি. সি (ড্যাম্প-প্রুফ-কোর্স) করবার আগে দেওয়ালের উপবিভাগট৷ 
পরিস্কার ক'রে নেওয়া চাই, জল দিয়ে ধুয়েও দিতে হবে। অল্প অল্প ভিজা 
থাক। অবস্থায় তার উপর পলেন্তাৱ| করতে হবে অথবা কংক্রিট ঢালতে হবে । 
ষেখানে দেওয়াল ভিতের উপরে উঠবে শুধু সেখানেই ডি. পি. সি হবে; 
বারান্দার প্রান্তে, দরজার ফাকট্ুকুতে ডি পি সি. হবে ন| ৷ পলেন্তারা অথবা 
কংক্রিট ঢালাইয়ের পর সেটাকে উশা অর্থাৎ কাঠের পাট! দিয়ে ভালো ক'ৰে 
টিপে টিপে দিতে হবে যাতে সেটা নিশ্ছিদ্র ও নিরেট হয় । কাচা অবস্থাতেই 
তার উপর কনিক দিয়ে বরফির মতো চৌকো। দাগ দিতে হবে_যাতে সেটা 
পরবর্তী পধায়ের গীথনির সঙ্গে ভালোভাবে ধরে। ডি পি. সি ঢালাই 
করার পর যদি গাঁথনি হাতে দেৱী হয়, তাহ'লে সেটাকে দিন-দশেক জল- 
খাওয়াতে ( কিওরিং করতে ) হবে; যদি গাঁথনি সুরু করায় কোন অস্থৃবিধা 
না থাকে, তবে অন্ততঃ দু'দিন ডি, পি. সি-টাকে সম্পূর্ণ জলে ডুবিয়ে রাখতে 
হবে। অর্থাৎ ডি. পি. সি-র পাশে কাদার বীধ দিয়ে জল বেঁধে রাখতে হবে 
অথব] ভিজ! বস্তা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে ৷ 

জরমিটা যদি নীচু ও স্যাত্সেতে মনে হয়, তাহ'লে উপরের ব্যবস্থা করার 
পরেও আর একটি সাবধানতা অবলম্বন করা চলে। ডি, পি. সি-র জল 
শুকিয়ে গেলে তার উপর ৭ ভাগ গরম. এ্যাসফাণ্ট ( পীচজাতীয় জল-নিরোধক 
দ্ৰব্য এবং ৩ ভাগ পরিষ্কার বালি মিশিয়ে সেই মিঙ্রিত মশলার একটা প্রলেপ 
৬ মি. মি. পুরু ক'রে দেওয়া চলে ৷ 

ধর! যাক্‌ কোন বাড়িতে ডি. পি. সি. করা হয়নি; বাড়িটি শেষ হবার বেশ 
কয়েক বছর পর দেখা গেল নিচে থেকে 'ড্যাম্প' উঠছে এবং দেওয়াল 
ঈ্যাতর্সেতে করে দিচ্ছে । এ অবস্থায় এ রোগীর কোনও চিকিৎসা আছে কি? 
আছে। রুরকি-স্থিত সেশ্টণাল বিল্ডিং রিসাচ ইন্সস্টিট্যটের একটি সাম্প্রতিক 
আবিষ্কার । পদ্ধতিটি বর্ণন| করি £ 

মেঝে থেকে কিছু উপরে একটা 'হরাইজণ্টাল' রদ্দা৷ বেছে নিন। সেখানে 
প্রায় পৌনে এক ইঞ্চি (১৯ মি. মি.) ব্যাসের সারি সারি গর্ভ করুন-- প্রতি 
ও" (১০০ মি.মি.) তকাৎ-তফাৎ। দেওয়াল ষদি ১০ চওড়া হয় তবে এ 
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গর্তটা করতে হবে ৮/,.ৰ| ৯-_অর্থাৎ এ-ফোড় ও-ফৌড় হবে না। গর্ভ গুলি 
. ছেনি অথবা 'রওল-প্লাগের' তুরপুন দিয়ে করতে হবে ৷ 
এবার এ গর্তে ঢুকিয়ে দিতে হবে একটি রাসায়নিক দ্রবণ । সেই দ্রবণ বা 
সলুশানে থাকবে সোডিয়াম মিথাইল সিলিকেট, এবং রাবার লাটেক্স ৷ পরে 
গর্তের মুখ পলেস্তার| করে বন্ধ করে দিতে হবে। পরীক্ষা! করে দেখা গেছে এই 
পদ্ধতিতে 'ড্যাম্প' রোধ করা যায়। বিস্তারিত প্রয়োগ-পদ্ধতির জন্য স্বল্পমূল্যে 
Publication Manager 0. 9. R. [., Roorki-র কাছে তীদের 
Building Digest no. 99 চেয়ে পাঠান । 
লিক্াদান্রের লিস্পে ভভ্তা্য 2 ঠিকাদারের পক্ষে সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে প্রতিযোগিত|-মূলক পরিস্থিতিতে লাভজনক রেটে কাজ 
ধর|। এজন্য প্রত্যেকটি আইটেমের দরের এ্যান৷লিসিস্‌ তাকে জানতে হবে। 
যে-কোন রেটের দুটি অংশ--মাল-মশলার দাম ও অরমমূল্য। আমরা প্রত্যেকটি 
পরিচ্ছেদে দু-একটি ক'রে গুৰুত্বপূৰ্ণ আইটেমের এযানালিসিদ্‌ এই অনুচ্ছেদে 
দেব। মাল-মশলার মৌলিক মূল্য এবং শ্রমমূল্য কাধক্ষেত্রে যে রকম হবে তা’ 
থেকে পাঠক বুঝতে পারবেন, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কত দর হওয়| উচিত এবং 
এ থেকে অন্যান্য আইটেমেরও এ্যানালিসিস, তৈরি করতে পারবেন ৷ 
এ্যানালিপিস্‌ £ (ক) বনিয়াদে ১৪ 8 £ ৮ মশলার সিমেণ্ট-কংক্ৰিট 


( প্রতি ঘনমিটার ) 
পাথরকুচি (২০ থেকে ৬০ মি. মি.)..-০-৯৬ ঘঃ মিঃ ৯৫ প্রতি ঘ. মি. দরে 
== ৯১২ 
মোটা বালি ... “০৪৮ ঘঃ মিঃ ২৭ দরে =১২'৯৬ 
সিমেন্ট *'১২ঘঃ মিঃ=*'১৭ টোন ৩৬০০০ প্রতি টোন দরে ==৬১'২০ 
পরিবহন বাবদ খরচ (আঠ) _ == ১০০ 
১৬৬৩৬ 
ঠিকদারের ঘর-থরচ, লভ্যাংশ ও ট্যাক্স (2 ২০% .... _... ৩৩২৭ 
১৯৯৬৩ 
মজুরি £ রাজমিস্তি :-- ০০৬ দৈনিক ১১:০* দরে = ০:৬৬ 
4 মিন্তি শকত TCT ১০৩৩১ হু ০৬০ 
অজুর জই [যক জোট ৫০৭5১ হুদ) 
খুচরা -" (আনুমানিক) == ২০০ ২০২৬ 
25৯6৯. 


ধরা যাক ২২০ টাকা প্রতি কি. মি। 
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(খ) বনিয়াদে ১ঃ ৩ 2৬ মশলায় সিমেণ্ট-কংক্ৰিট ( প্রতি ঘ. মি.) 
পাথরকুচি ( ২০ থেকে ৬৭ মি. মি. ).. ০৯৪ ঘঃ মিঃ ৯৫'০* প্ৰতি ঘঃ মিঃ দরে 
=৮৯ ৩৩ 

মোটা বালি ৬::০'৪৭ ঘঃ মিঃ ২৭.০ = ১২ ৬৯ 
সিমেন্ট '১৫৬ ঘঃ মিঃ=*'২২ টোন :-"৩৬ প্রতি টোন দরে -০৭৯*২০ 


পরিবহন বাবদ খরচ (আঃ) Re 
১৮২'১৯ 


ঠিকদারের ঘর খরচ, লভ্যাংশ ও ট্যাক্স @ ২০% 8 
২১৮৬৩ 


মজুরি -. পূবের মতই ২০২৬ 
২৩৮৮৭ 
ধরা বাক্‌ ২৩৯ টাকা প্রতি ঘঃ মিঃ । 

বনিয়াদ সম্বন্ধে বিশেষভাবে লক্ষণীয় £ (ক) বনিয়াদের মাপ ও 
আকার কত হবে সে সঙ্বন্ধে ঠিকাদারের বস্তুত: কোনও বক্তব্য নেই; কিন্তু 
প্র্যান-অন্ুযায়ী বাড়ীর লে-আউট্‌ নেবার দায়িত্ব ঠিকাদারের । সরকারী কাজে 
এ সময় ভারপ্রাপ্ত বাস্তবিদের উপস্থিতি কাম্য; অন্যথায় লে-আউট নেওয়। শেষ 
ক'রে বনিয়াদ কাটার আগে তাকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে তার লিখিত অনুমতি 
রাখতে হবে | ব্নিয়াদ কাটা শেষ হ'লে তার গভীরতা ও চওড়ার মাপ পাক] 
মাপের খাতায় (মেজারমেণ্ট বুকে) তুলিয়ে নেবার ব্যবস্থা কর! উচিত। অফিসারের 
লিখিত অনুমতি বাতীত বনিয়াদের খাদে মাটি ভরাট করানো চলবে ন| ৷ 

(খ) ঠিকাদার যদি দেখেন, জমি খুব বেশী অসমতল ও ঢালু, অথবা জমি 
খারাপ, তাহলে প্রযান-অন্ষযায়ী বনিয়াদ কাটার আগে সেটা ভারগ্রাণ্থ অফি- 
সারের নজরে আনা উচিত । মনে রাখা দরকার যে, অনেক সময় সরকারী নক্সা 
মৌলিক নক্সা ব| স্টাপ্তাঙ ডুইং হিসাবে প্রস্তুত কর] হয় । স্কুল, হাসপাতাল, 
পোন্ট-অফিস প্রভৃতির জন্য এই রকম মৌলিক লক্ম| বা স্ট্যাণ্ডার্ড ডুইং 
থাকে যা দেখে সার! দেশে বাড়ী তৈরী করা হয়। ভারপ্রাপ্ধ অভিসার জমির 
অবস্থা বুঝে বনিয়াদের মাপ বাড়াতে 'অথব। ধাপ দিয়ে বনিয়াদ কমাতে পারেন। 
স্থুতরাং তীকে সে সুযোগ দেওয়| উচিত । 

(গ) বনিয়াদের কাজে অনেক সমর কাধ-তালিকার (সিডিউল অফ ওয়ার্ক) 
বাইরেও কোন-কাজ হয়তো টিকাদারকে করতে হ'তে পারে। এজন্য ঠিকায় 
( কণ্ট্‌॥ক্টে ) যদি কোন তপশীলতু্ত সুচী (সিডিউল্ড আইটেম) না থাকে, 
তাহ'লে সেই বাড়তি কাজের জন্য পৃথক দাম দেওয়া হয় ( সাপ্লিমেণ্টারি 
আইটেম)। এ জাতীয় সাপ্রিমেপ্টারি কাজ স্তর করার আগে ভারপ্রাপ্ত 


৩৬ বাস্ব-বিজ্ঞান 


অফিসারের লিখিত অনুমতি নেওয়ার প্ৰয়োজন এবং কাজ সৰু করার আগেই 
দ্র-দাম (সাপ্লিযেণ্টারি রেট ) এবং কতটা কাজ করতে হবে (ভলুম অফ 
ওয়ার্ক) নিৰ্ণয় ক'রে নিতে হবে ৷ শুধু বনিয়াদের কাজ কেন, সব কাজে ধখনই 
সাপ্ৰিমেণ্টারি হবে, তখনই এই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে হবে ; তবে বনি- 
স্বাদের কাজে যে সব সাপ্রিমেপ্টারি হয়, মনে রাখতে হবে তার অধিকাংশই পরে 
মাপ করা যায় না। ঠিকাদার যখন এ জাতীয় কাজ করার আদেশ পান, তখন 
তার নিজ স্বার্থে দেখে নেওয়া উচিত যে, কাজ সুরু করার পূর্বে অথব। কাজ স্থরু 
করার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারী ষেন পাকা খাতায় মাপ তুলে নেন। 
কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল ঃ-- প্রথমতঃ, জমিতে ঝোপঝাড় অথবা কাটা গাছ- 
ওয়াল! ঘন জঙ্গল থাকলে সেই জঙ্গলের ক্ষেত্ৰফল ; দ্বিতীয়তঃ, বড় গাছ কাটতে 
হ'লে তার বেড়ের মাপ উল্লেখ ক'রে কাটা-গছের সংখ্যা; তৃতীয়তঃ, শোরিং 
করতে হ’লে তার উল্লেখ ও.মাঁপ।. এছাড়া বড় গাছ তুলে ফেলার জন্য . (অথবা 
জমি কোন অবাঞ্চনীয় থাকলে) গর্ত ভরাট করানে! হ'লে, তার মাপ, ইত্যাদি । 

এছাড়া, মনে রাখতে হবে, জঙ্গল বা গাছ কাটা হ'লে সে গাছ সরকারী 
মম্পত্তি। তাই সেগুলি ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে বুঝিয়ে দিয়ে, তার কাছ থেকে 
রসিদ রাখতে হবে ৷ কাজ সুরু করার সময় একটা পাক৷ খাত কাধস্থলে 
(সাইটে ' রাখা উচিত। রোজ কভট৷ কাজ হচ্ছে, কতজন লোজ খাটছে 
ইত্যাদি সে খাতায় লিখে রাখতে হবে ৷ এটাকে বলে সাইট-ইন্ক্রীকৃসন্‌ বুক 
বা. লাইট-আডার বুক ৷ পরিদর্শনকারী অফিসার কোনও বিশেষ নির্দেশ দিলে 
সেটা ওঁ খাতায় লিখিয়ে নেওয়া, উচিত। গাছ ৰ! জঙ্গল সরকারী কর্মচারীকে 
বুঝিয়ে দিয়ে এ খাতায় লিখিয়ে নিতে হবে ৷ 

(ঘ) বনিয়াদ গাথা শেষ হ'লে, বনিয়াদের গর্তে মাটি ভতি করানোর আগে 
সরকারী অফিসারের লিখিত অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন ৷ তার পূর্বেই পাকা 
খাতায় মাপ তুলিয়ে নিতে হবে ৷ 

(৬) সিডিউলে বণিত কাজ-অন্থসারে কোন্‌ মাল-মশলা কতটা লাগবে, 
সেটা হিসাব কর দরকীর.। হিসাব অনুযায়ী মাল ষোগাড় করতে হবে --খোয়। 
ভাঙানোর কাজও চালু রাখতে হবে ৷ যাতে বনিয়াদ-কাটা শেষ হ’লেই কংক্রিটের 
কাজ স্থরু হ'তে পারে। জলের ব্যবস্থাও সেই সঙ্গে করতে হবে । 

লোকবল অনুযায়ী গুদাম থেকে সিমেন্ট বার করতে হবে ৷ তাছাড়। খেয়াল 
রাখতে হবে, মশল৷ যতটা মেশানো হচ্ছে তা যেন সন্ধ্যার পূৰ্বেই ঢালায়ে সব 
শেষ হয়ে যায়। 


বনিয়াদ ৩৭ 


ভুভ্ভ্বানঞ্রা্কে লুক $ তন্বাবধায়কের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে 
স্পেসিফিকেসন* অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা তা দেখে নেওয়৷ | মাঁল-মশল। 
পরিমাণ মতো! মেশানো হচ্ছে কিনা, সেটা তাকে সৰ্বদা দেখে নিতে হবে। 
তাছাড়| বনিয়াদের কাজে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে 
হুবে-- 

(i) বনিয়াদ কাটবার সময়েই ‘জমির লেভেল’ কোথায় ধর! হচ্ছে, সে কথা 
ভারপ্রাপ্ত এঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে জেনে নিন ৷ পাকা পিলারে সেটা চিহ্ন দিয়ে 
রাখুন এবং মেজারমেণ্ট বুকে সে-কথ| ঠিকমত লিপিবদ্ধ হ'ল কিনা দেখে নিন ৷ 

(i) প্ৰ্যানে উল্লিখিত বনিয়াদ ঠিকমত গাঁথ! হয়েছে কিন| দেখতে হবে। 

(iii) বনিয়াদের তলদেশ সমতল আছে কিন৷ ৷ 

(৮) কোন ক্ষেত্রে বনিয়াদ ভুল ক'রে বেশী কেটে ফেল! হয়েছে কিন] ৷ 
অনেক সময় এই ক্রটি মজুরের! লুকিয়ে ফেলতে চায়! ভুল যদি হয়েই থাকে 
তাহ'লে বাঁড়তি-কাটা অংশটা মাটি দিয়ে ভরাট করা চলবে না। কংক্রিট দিয়ে 
ভক্তি করতে হবে| ঠিকাদার তার ভুলের জন্য এক্ষেত্রে মাপ পাবে না। কাটা 
মাটি যেন বনিয়াদের গর্ভের ধার থেকে ১ মিটার দূরে থাকে । ৰ 

(৮) বনিয়াদের মাপ পাক৷ খাতায় (মেজারমেন্ট বুক) ওঠানো হয়ে যাবার 
পর যখন বনিয়াদের পাশে মাটি ভতি কর! হবে, তখন যেন একসঙ্গে সবটা ভর্তি 
ন! করা হয় । মাটি ভরাট করার আগে বনিয়াদের গর্ত থেকে ইটের টুকরো! 
ইত্যাদি বেছে ফেলে দিতে হবে । ১৫০ মিমি অথবা ২২৫ মি মি. পরিমাণ গর্ভ 
মাটি দিয়ে ভরাট ক'রে জল দিতে হবে এবং বাশ দিয়ে খু চিয়ে শক্ত করতে 
হবে ৷ বনিয়াদের গাঁথনি জমির লেভেল পর্যন্ত উঠলে তখনই বনিয়াদের গর্ত 
ভরাট করানো চলবে । কাজ শেষ হবার আগে ব্নিয়াদের পাশে বাইরের দিকে 
কিছু বেশী মাটি দিতে হবে__যাতে বর্ষার জল গড়িয়ে বাইরের দিকে চলে যায় । 

(এ ঠিকাঁদারকে যদি গাছ ও জঙ্গল কাটতে হয়, তাহ'লে যতদিন না সরকারী 
নির্দেশে সেগুলি পিলাম-বিক্রি করা৷ হচ্ছে, ততদিন সেগুলি রক্ষা করাও তার কর্তব্য । 

(৬9) গুৰুত্বপূৰ্ণ কাজে মশলার মাপ টিনে করা ঠিক নয়। ঠিকাদারকে 
দিয়ে তীর নিজব্যয়ে মাপের কাঠের বাক্স বানিয়ে নিতে হবে। 

(০111) বনিয়াদে কংক্রিটের কাঁজ যদি দিনের শেষে অসমাপ্ত থেকে যায়, 
তাহ'লে কংক্রিটে জোড়াই ছেড়ে যাওয়া ছাড় গত্যন্তর নেই। সেক্ষেত্রে 

কি ভাবে ও কি অনুপাতে কাজ করতে হবে তার বিস্তারিত নিৰ্দেশনামার নাম 
*স্পেসিফিকেসন' | 


৩৮ বাস্ত-বিজ্ঞান 


জোড়াইট৷ জমি থেকে খাড়া হয়ে উঠবে ন৷। চিত্র_-36-এ যেমন দেখানো 
হয়েছে এ রকম ঢাল দিয়ে শেষ করতে হবে। 
পরের দিনের কাজ এমনভাবে করতে হবে, যাতে 
পূর্বদিনের কংক্রিটের উপর চাপান দেওয়! যায়। ৰ 
যদি কংক্রিট দুই দফায় কর! হয় এবং ছুটি স্তরেই G28 

জোড়াই দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহ'লে লক্ষ্য রাখতে »-উপরের স্তরে কংক্রিটের 
হবে উপরের স্তরের জোড়াইস্থলটি যেন নীচের স্তরের SAS AA 
ঠিক উপরে না পড়ে । চিত্র__26-এ সেটাও লক্ষণীয় । জোড়াই 

(511) চুন-স্থরকির কংক্রিটের স্পেসিফিকেসনে বল! হয়েছে থে, সেটাকে 
ছুমুশ দিয়ে পিটিয়ে প্রয়োজনমতো শক্ত করতে হবে । এই পেটাইয়ের কাজ 
স্থসম্পন্ন হয়েছে কিনা এ নিয়ে ঠিকাদারের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়। অস্বাভাবিক 
নয়। সেখানে নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি হয়তে৷ কাজে লাগবে ;-- 

Te, কংক্রিটের বনিয়াদের গভীরত৷ যদি ৬" অর্থাৎ ১৫০ মি. মি. হয় 
তখন কিছু দূরে দূরে ৪" (১০০ মি. মি.' 
ব্যাসবিশিষ্ট এবং ৩" (৭৫ মি. মি.) গভীর 
কতকগুলি গর্ভ করুন। এবার গর্তে জল 
ঢেলে দিন। যদি দেখা বায়, প্রতি দশ 

চিত্ৰ? [৫ পৃষ্ঠা দেখুন] মিনিটে জলট| ১ (২৫ মি, যি.) অথবা 
তাঁর চেয়ে বেশী গভীরে নেমে যাচ্ছে, তাহ'লে বুঝতে হবে কংক্রিট যথেষ্ট শক্ত 
হয়নি । বল৷ বাহুল্য, মেরামতটা ঠিকাদারকে নিজব্যয়ে ক'রে দিতে হবে । 

(ix) বনিয়াদ কাটার পর যদি দেখেন তলদেশ বেশ ভিজা বা কাদা-কাদা, 
তাহলে বনিয়াদের নীচে একবদ্দা ইট পাতার চেয়ে শুকনো খোয়া আর বালি 
দিয়ে দুমূশি করে দেওয়াই বাঞ্চনীয় । নক্সাকার তো জানতেন না যে, বনিয়াদের 
তলদেশ কেমন হবে, তাই এক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন ৷ 

বনিয়াদ প্রসঙ্গে তত্বাবধায়ককে শেষ কথা ; বনিয়াদ কাটার সময় সবি 
জমিতে উইপোকার টিপি দেখতে পান, অথবা যে সব অংশ মেঝের তলায় 
পড়েছে সেখানে যদি উই-এর টিপি নজর পড়ে তবে ঢালাই করায় পূর্বে 
বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হন। এ অনেকটা ষক্ষারোগের প্রাথমিক লক্ষণের মতো। 
একেবারে প্রথমাবস্থায় ব্যবস্থা নিলে অতি অল্প খরচে ভবিষাতের প্ৰভূত দুৰ্গতির 
হাত থেকে রেহাই পাবেন। বাড়ি একবার তৈরী হয়ে গেলে উইপোকা! 
তাড়াতে অনেক অনেক বেশি খরচ পড়বে । 


ভতীহ্ন পীর্রিচ্ছেদ্ছ 


দেওয়াল 
(ওয়াল ) 


দেভুলালেল লাহ্রোজ্তন্ৰীভ৷ 2 বাড়ীর বিভিন্ন অংশগুলির 
মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হচ্ছে দেওয়াল । দেওয়ালের কাজ হচ্ছে ঝড়-বৃষ্টি, 
শীতাতপ থেকে গৃহবাসীকে রক্ষা কর! ৷ চোর-ডাকাতের হাত থেকে তাকে 
বাঁচানো । এছাড়া বাইরের জগত থেকে অথবা পাশের ঘরের লোকের চোখ, 
কান থেকে গৃহবাসীকে আড়াল করা। এই কাঁজগুলি করতে পারলেই 
দেওয়ালের ছুটি। এক রকমের দেওয়াল কিন্তু ছুটির পরেও ওভার-টাইম 
খাঁটে। তার! এই কাঁজগুলি তো করেই, তার উপর বহন করে ছাদের ভার । 
তাদের বলি ভারবাহী দেওয়াল বা লোৌড-বিয়ারিং ওয়াল। অন্য আর 
এক ধরনের দেওয়াল আছে যার! ছাদের ভার বহন কর! তো। দুরের কথা 
নিজেদের ভারই বইতে পারে না। তাদের খাড়া রাখার জন্য পিলার বা খুঁটির 
ব্যবস্থা করতে হয় । দেওয়ালের কাজ তার ছু'পাশের অংশকে পৃথক করা, এ. 
পাশের দৃশ্য ব! কথা ও-পাশের লোকের কাছ থেকে আড়াল করাই এ-জাতীয় 
দেওয়ালের কাজ । একে ইংরাজীতে বলে নন্লোড-বিয়া রিং ওয়াল অথবা 
পার্টিশন্‌ ওয়াল, যাকে আমরা বলব অন রবাহী দেওয়াল ৷ 

দেওয়ালের একটি বংশ-তালিক! পরের পৃষ্ঠীয় দেওয়া! গেল। এ থেকেই 
কত রকমের দেওয়াল হ'তে পারে, সে সঙ্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হবে । 

সৰ্বপ্ৰথমে ইটের দেওয়ালের সম্বন্ধে আমর আলোচনা করব. 

উটের গীঙখনিন € ইটের গাথনিতে উপাদান মাত্ৰ দুটি_ইট এবং মশলা 
ব| মর্টার । ইটের মাপ সব দেশে একরকম হয় না। কোন দেশে ৯" ইটের 
প্রচলন আছে, আবার কোন দেখে ১০" ইটের ব্যবহার দেখতে পায়৷ বায়। 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন পি. ডাবলু. বিভাগে ৯" মাপের ইট লঙ্বায় ৮৮" থেকে 
৯২৮, চওড়ায় ৪8% থেকে ৪8 এবং বেধে ২২” থেকে ৩” অনুমোদিত হয়। 
অনুরূপভাবে ১০” ইট লঙ্বায় ৯২” থেকে ১০", চওড়ায় ৪২” থেকে ৫" এবং 
বেধে ২%” থেকে ৩২" পর্যন্ত হয়ে খাকে। ইংলগ্ডে ইটের প্রচলিত মাপ 
৮% ৪%" ২৪%", আবার আমেরিকায় ৮" ১৪৮২৯? ইটের চলন বেশী ৷ 
বাংলা দেশে প্রচলিত ইটের মাপ ৯২” ৪২" ২” । 


‘5০ বাস্ত-বিজ্ঞান 


চারপাশের মশল্লাসমেত এক-একটি ইট গড়ে ১০/১৫৫১৫৩" স্থান নেয় ৷ 
একশত ঘনফুট গাঁথনিতে হিসাবমতো ১১৫২ খানি ইট লাগার কথা । একটি 
ইটের সঙ্গে অপর একখানি ইটের জোড়াই হয় মর্টারের সাহাষ্যে ; আমরা এ- 
বইতে তাকে মশল্লা বলব । গাঁথনিতে অনেক রকমের মশল্লার ব্যবহার আছে; 
বথা-কাদা, চুন-স্থরকি, চুন-বালি অথবা! সিমেপ্ট-বালি প্রভৃতি ৷ 

আগেই বলেছি, আবার বলি--ভাৱতব্ৰ্ষে। মেট্রিক পদ্ধতি চালু হবার পর 
নির্দেশ এসেছে এখন মেট্রিক পদ্ধতিতে ইটও বানাতে হবে। তার নাম 
‘মডুলার ইট’ এবং তার মাপ ১৯ সে. মি ৮৯ সে. মি.১৯ সে. মি. 
পশ্চিম বাংলায় এ ইট কেউ বানাচ্ছেন না, কারণ চাহিদা নেই | কলে এটি 
বিষচক্র। এই মডুলার ইট চালু হলে দেশের উপকারই হবে, যদিও আমাকে 
কষ্ট করে এবই আবার লিখতে হবে ৷ 


9 
শন ভাবাই 
গা Ses যখ | 
গু (বাচা | 
এ্যাসলার : ৰাৰল্‌ কাচা দৃঢ়ীকৃত কাদার 
| ইটেৰু মাটির | 
| | | 


সিমেন্ট-বালির গাঁথনি চুন-্রকির গাঁথনি '_ কাদার গাঁথনি 
কংক্রিটের প্‌ বা প Bl 
| & ০45 
নাং ই ক স্থানে ঢালাই কারি টা “চওড়া ৩৫চগওডা 
(প্রিকাস্ট) (কাস্ট ইন সিটু) 
সুজিবাঁশ টা 8 ইত্যাদি 
হিঃ ছু 
বুকাষুলি পিঠামুলি 
ইট ও সম্পন্লা নিন্বাচন্ন 2 গুণ-বিচার অনুষায়ী বাজারে এক- 
নম্বর (কাষ্ট ক্লাস), দুই নম্বর (সেকেণ্ড রাস) ও তিন নম্র 
'( থাড ক্লাস ) ইট পাওয়া বায় চিমনির ভাটায় তৈরী ইট পাছাটা তৈরী 
ইটের চেয়ে ভালো! । ইট বানানোর কাদাকে পাগমিলে তৈরি করলে 


দেওয়াল _*' ৪১ 


উৎকৃষ্ট ইট" পাওয়া বায়, অথচ পায়ে কাদা মাখলে এত ভালে। ইট হয় ন ৷ 
মোট কথা, মাটির গুণে অথবা নিৰ্মাণ পদ্ধতি এবং -নির্মাণ-কৌশলের জন্য ইট 
ভালে অথব| খারাপ হয় । দামেও তফাৎ হয় দেই অনুসারে । ভালো এক- 
নম্বর ইটের লক্ষণ হচ্ছে--তার রঙ হবে সিঁছুরে-কাল্চে লাল । তার ধ্বারগুলি 
বীকা-চোরা হবে ন৷, কোণাগুলি ‘হবে ঠিক সমকৌণ। সবগুলি ইট সমান 
মাপের ও প্রমাণ মাপের হবে । ছুটি ইট ঠোকাঠকি করলে অনেকটা ধাতব 
শব্দের মতো আওয়াজ উঠবে । দুটি ইটকে ইংরাজী [ অক্ষরের মতো হাতে 
ধারে ‘যদি মাটি থেকে এক মিটার উপর হ'তে ফেলে দেওয়া যায়, তাহ'লে 
উপরের ইটখানি ভাঙবে ন| ৷ ‘কীঁচা-ইটের উপর বৃষ্টির দাগ লাগলে, সেট! 
পোড়|-ইটের উপরেও বসন্তের দাগের মতো দেখা যায়; তাকে বলে রেইন- 
স্পটেড ইট ৷ এই বৃষ্টির চিহ্ন এক-নদ্বব ইটে থাকবে না ৷ "এই সবগুলি লক্ষণ 
ষে জাতের ইটে পাওয়৷ যাবে, তাকে বলব এক-নদ্বর ইট । 

কাজের গুরুত্ব এবং ব্যয়-ক্ষমতার উপর ইটের নিবাচন করতে হৰে। আর 
আর সেই অনুসারে মশলাও বেছে নিতে হবে। মনে রাখা দরকার ষে, ইট 
ও মশল্ল৷ যুক্তভাবে বাড়ীর ভার বহন করে। সুতরাং পাগমিলে প্রস্তুত চিমনি 
ভাটার. এক-নদ্বর ইটের সঙ্গে কাদার মশল্লার গাথনি হবে দামী মজবুত সিন্দুকে 
সস্তা দামের বাজে তাল! লাগানোর মতে! । অপর পক্ষে তিন-নম্বর ইটের সঙ্গে 
সিমেণ্ট-বালির মশল্লা হবে ভাঙ| বাক্সে ভারী হব সের তাল| লাগানোর মতো 
নিৰ দ্ধিতার পরিচয় | ৰ 

সুতরাং উৎকৃষ্ট" কাজে এক-নগর ইটের সঙ্গে পিমেণ্ট-বালি, অপেক্ষাকৃত 
সাধারণ কাজে এক ব। দুই নদ্বর ইটের সঙ্গে চুন-স্থুরকি, আর সস্তা কাজে তিন- 
নঙ্বর ইটের সঙ্গে কাদার গাথনিই বিধেয় | 

প্রসঙ্গত: ব'লে রাখ| উচিত, আগুনে না পুড়িয়ে শুধু রৌদে শুকিয়েও ইটের 
ব্যবহার আছে; তাকে বলি সান-ড্রায়েড-ইট বা কীচা-ইট। বলা বাছল্য, 
এ-ইটের সঙ্গে একমাত্র মশলা হ'তে পারে কাদ। | 

এই অঙ্গে আরও ব'লে রাখা বায় যে, অল্প পোড়া খারাপ ইটকে বলে আমা 
ইট। আর বেশী পুড়ে নীলচে হয়ে গেলে তাকে বলে ৰাম| ইট ৷ বেশ 
পুড়ে ইট যদি নিজস্ব চৌকোণ। আকুতি হারিয়ে ফেলে, তখন তাকে বলি তাল- 
ঝামা; আবার বেশী পুড়ে নীলচে রঙ ধরলেও ইট যদি নিজস্ব আকৃতি ঠিক 
রাখে, তখন তাকে বলি. পিকেট-ইট ৷ পাজার একেবারে বাইরের দিকের 
ইট-_য| নাকি প্রায় কাচাই থাকে-_তাকে বলে ছালট-ইট। 


৪২ বাস্ত-বিজ্ঞান 


কত্রেকূটি সান্কেভিল্ু শল্দেল প্লিস 2 

(8 রদ্দাঁও মাটির সঙ্গে সমান্তরাল এবং সমতল এক লেয়ার গাথনিকে 
বলা হয় এক-বদ্দা গাঁথনি ; ইংৰাজীতে বলে এক-কোর্স গাথনি | চিত্র--29-এ 
পাচরদা গাঁথনি আঁকা হয়েছে। চিত্র -28-এ যে পিলারের গাথনি দেখানো 
হয়েছে, তাতে নীচের দুই-রদ্দায় অফসেট ছেড়ে পিলার দুটি তের-রদ্দা গাথা 
হয়েছে । 

(i). হেডার-রদ্দ। 2 প্রচলিত গাঁথনির কায়দায় এক-রদ্দা গঁথনিতে 
ইটগুলি একই দিকে মুখ ক'রে বসানো হয়। (প্রথম ইটখানির ক্ষেত্রে অবশ্য 
ব্যতিক্রম হ'তেও পারে। ) যে বদ্ধায় ইটের পাচ ইঞ্চি চওড়া দিকটা! দেওয়ালের 
পাশ থেকে দেখা যায়, তাকে বলে হেডার-কোর্স। চিত্র-_30- এবং 30-B-র 
দ্বিতীয়, চতুৰ্থ ও ষষ্ঠ রদ্দা গাথনি হেডার-রদ্দা ৷ 

(i) ক্ট্েচার-রদ্দ! 2 যে রদ্দায় ইটের দশ ইঞ্চি লঙ্ব৷ দিকট| দেওয়ালের 
দুই পাশ থেকে দেখতে পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় স্ট্রেচার-রদ্দা 1 - চিত্র-_ 
30-4 এবং 30-8-র প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম রন্দা গাঁথনি স্ট্রেচার-রদ্ধা। 

(৮). বেড মাটির সঙ্গে সমান্তরাল যে সমতলে এক-দ্দা ইট গাথ| 
যায়, তাকে বলে এ রদ্দ। ইটের বেড । সুতরাং সংজ্ঞা অনুবায়ী যে-কোন একটি 
খন্দা ইটের বেড হচ্ছে তার নীচেকার ( অর্থাৎ 'অবাবহিত পূর্বে গাঁথনি-কর] ) 
বন্দার উপরের সমতল ক্ষেত্র। ছাদের পাঁচিল বা প্যারাপেটের বেড হচ্ছে 
ছাদের সমতল, ভিতের উপর প্রথম বন্ধা গাথনির বেড হচ্ছে ড্যাম্প-প্রুক-কোর্গের 
উপরিভাগ | 

(৮) বণ্ড 2. একটি ইটের সঙ্গে আর একখানি ইটের জোড়াই করার 
কায়দাকে বলে বণ্ু। এমনভাবে গাথনির কাজ করতে হবে যাতে পর পর 
ছুটি রদ্দায় মশল্লার জোড়াই-স্থল ঠিক উপরে-উপরে না হয়। শুধু উপর-উপর 
নয়, জোড়াইগুলি যেন পাশাপাশি একই লাইনে অর্থাৎ দেওয়ালের এক পাশ 
খেকে অপর পাশ পর্যন্ত নোজাস্থজি না হয়। ছুটি জোড়াই যদি একই লাইনে 
পড়ে তখন বপ্তিং-এর তুল হয়_-আমরা বলি “স্ট্রেট-জয়েণ্ট' ত্ৰুটি হয়েছে । 

(৬) স্ট্রেট-জয়েন্ট £ বত্তি-এর একটি ক্ৰুটির নাম ফ্টন্ট-জয়েণ্ট। 
চিত্র---9 লক্ষ্য ক'রে দেখুন, এই দেওয়ালটিতে ছুই রকম স্েপ্ট-জয়েন্ট-ই 
হয়েছে। প্রথমতঃ দেওয়ালের মাঝ-বরাবর উপর থেকে নীচে জোড়াই-স্থল- 
গুলি একই লাইনে আছে; দ্বিতীয়তঃ উপরের রদ্দাটি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, 
জোড়াইগুলি দেওয়ালের এক পাশ থেকে অপর পাশ পৰ্যন্ত একই লাইনে আছে । 


দেওয়াল 9৩. 


দশ ইঞ্চি গাঁথনিতে অবশ্য এটা অনিবাধ, কিন্তু পনের ইঞ্চি বা তার চেয়ে চণ্ড 
গাথনিতে দেওয়ালের এ-পাশ থেকে ও-পাঁশ পযন্ত একই লাইনে জোড়াই 
পড়লে সেটাকে ত্রুটি ব'লে গণ্য করতে হবে ৷ ৷ 

আরও লক্ষণীয় যে, চিত্র_-49-এ মাঁঝ-বরাবর অর্থাৎ মধ্যম-রেখা-বরাবর 
উপর থেকে নীচে যে স্ট্রেট-জয়েণ্ট ক্রটি রয়েছে, তা৷ দেওয়ালের কোনও পাশ 
থেকে দেখে বোঝ। যাচ্ছে শা ৷ 

(৮1) ক্লোজার 2 গাঁথনিতে ফেঁট-জয়েণ্ট এড়িয়ে যাবার জন্য প্রয়োজন, 
হয় ক্লোজারের | ক্লোজার আর কিছুই নয়, ইটের সুনির্দিষ্টভাবে ভাঙা একটি 
টকরো। | সাধারণতঃ আমরা ছুই রকমের ক্লোজার ব্যবহার করি | এক- 
খানা ইটকে লঙ্গালস্কিভাবে যদি ছুই-আধখানা' করি, তবে তার নাম রানী- 
ক্লোজার বা কুইন-ক্লোজার। স্বতরাং রাঁনী-ক্লোজারের মাপ হচ্ছে- 
১০" ২১" )%৩% । চিত্র--31-)তে প্রথম সারির দ্বিতীয় ইটখানি রানী- 
ক্লোজার | কিন্তু ইটকে এভাবে দুণ্টকরে৷ কর! বড় সহজ নয়। তার চেয়ে 
চার-টুকরে| করা৷ সহজ | একদিকের দুখানি ৫৯২২৯ ৩% টকরো মাথায় 
মাথায় মশল্ল| দিয়ে গাথলেই রানী-ক্লোজাবের আকৃতি হবে ৷ 

এ ছাড়। আর এক, বকমের > 
ক্লোজারের ব্যবহারও গাঁথনিতে 
প্রচলিত । সেক্ষেত্রে একটি তিন-পোয়া 
ইট (৭২"” ৫" ৩!) ক্লোজার হিসাবে 
ব্যবহার কর! হয়। এর নাম কিং 
ক্লোজার বা রাজা-ক্লৌজার। 

চিত্র30-এ রানী-ক্লোন্জার ও বস 
রাঁজা-ক্লোজারের আকৃতিট| একে ১৫%*১৫৫-গিলার $ ১০১০৫ পিলার 
দেখানো হয়েছে | ইটের এক পিঠে প্রস্ততকারকের ছাপ মারা থাকে--তাঁকে 
বলে 'ফ্রগত। এ চিত্রে মড়ুলার ইটের মাপটা লিখতে ভুলেছে;, সেটা 
১০ সে. মি. ৮৪ সে. মি.৮৪ সে. মি. ৷ 

(৮11) ব্যাট £ ইটের ভাঙা টুকরোকে বলে ব্যাট ব। আগল।-ইট । 
রানী-ক্লোজার এবং রাজা-ক্লোজাঁর-ও বস্তুতঃ আধলা-ইট ব1 ব্যাট ।  গাঁথনিতে 
আধলা-ইটের ব্যবহার নিষিদ্ধ। ইট আনবার সময় বা নামানোর সময় কিছু- 
সংখ্যক ভেঙে যাবেই ৷ বেশী পোড়া পিকেট অথবা এক-নম্বর ইট ভেঙে 
গেলে সেটা দিয়ে খোয়া কর! উচিত। ভাঙা ইট দিয়ে ইট-ভেজানোর চৌবাচ্চ] 


২ 


৬১৮) ৮৮ 


বা! তাগাড়, অথবা মশলা মাখার জন্য প্র্যাটফর্ম-ও তৈরি করা চলে॥ মোট 
কথা, পাকা গাথনির দেওয়ালে আধলা-ইটের প্রবেশ 
নিষেধ | তৰে নাকি রাজা-রানীরা হচ্ছেন ভি. আই. 
পি.; তাই রাজা-ক্লোজার ও রানী-ক্লোজার এক-রদ্দা 
অন্তর গাথনিতে ঢুকতে পারে--শুধুমাত্ৰ স্ট্রট-জয়েণ্ট 
ক্রটি এড়িয়ে যাবার জন্য । Straight Jot — স্টেট জয়েণ্ট 

হুচেল্ল পাথনিতৈ নত্ 9 ইট সাজাবার কায়দাকে বলে 
ৰণ্ডিং ৷ স্ট্েট-জয়ে'্ট এড়াবার জন্য বিভিন্ন বণ্ডিং-এৰ প্রচলন আছে। আমাদের 
ঘরোয়া কাজে ১০ ও ১৫" গীথনিরই ব্যবহার বেশী। এজন্য সাধারণতঃ 
ইংলিশ-বও ও ফ্লেমিশ-বও করা হয়। বিভিন্ন বপ্ডিং-এর একটু বিস্তারিত 
পরিচয় এবার জানা যাক । 

হেডিং-বণ্ড 2 যেখানে প্রত্যেকটি ইটকে হেডার হিসাবে বসানো হচ্ছে, 
তাকে বলে হেডিং-ৰণ্ড গাথনি। যখন ১০% চওড়া গোলাকার দেওয়াল বানাতে 
হয়, তখন আমর! হেডিং-বণ্ডের সাহাষা নিই। অথবা যেখানে প্রতি রদ্দাতে 


দল ৰণ ৪৪৭ (-০5হ 
+% এহ 
OSE নানী" ওর 
ৰা 


চিত্র 3) 


ইটের দাড়া বা ধাপ ছাড়] ইচ্ছে (যেমন করবেলিং কাজে অথব। কার্সিসের 
গাথনিতে ), সেখানে এই বণ্ডিং-এর সাহায্য আমর! নিয়ে খাকি। 

ফস্টন্চিং বণ্ড 2 যেখানে প্রতি রদ্দাতেই স্ট্রেচার-ইট বসাতে হয়, তাকে বলি 
স্ট্রেচিং-বণ্ড গাথনি । ১২৫ মি. মি. অথবা ৭৫ মি. মি. পাৰ্টিসান দেওয়াল গাঁথার 
সময় স্ট্রেচিং-বণ্ড ছাড়া উপায় নেই । ভারবাহী-দেওয়ালে শুধুমাত্র স্ট্রেচিং-বণ্ 
কর! চলে না। 


দেওয়াল ৪৫. 


ইংলিশ-বণ্ড £ ২৫০ মি. মি. অথব। ৩৭৫ মি মি ভারধাহী-দেওয়াল গাঁথার 
সময় এটিই সহজতম পন্থা । আমাদের দেশী মিক্মিরা এই বণ্ডিংয়েই সচরাচর 


চিত্র -81 
4 সামনের দিকের এলিভেসাঁন }3- পিছন দিকের এলিভেসাঁন 
০ প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ইত্যাদি রদ্দার প্লান - দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ইত্যাদি রদ্দার প্রান 


অভ্যস্ত । চিত্র__31-এ এর স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে । এর মূলস্থত্র হচ্ছে যে, 
এক-রদ্দা হেভারের উপর এক-রদ্দা স্ট্রেচার-গাথনি হবে, এবং ২৫০ মি. মি. 
দেওয়ালে একই বদ্দায় হেভার ও স্ট্রেচার-ইট বসবে না। এছাড়া চওড়। 
দেওয়ালের ক্ষেত্রে দেওয়ালের মাঝখানে কোনও স্ট্রেচার-ইট বসানে| হবে না। 
চিত্ৰ--31 একটি ১০" অর্থাৎ ২৫০ মি. মি. চওড়া দেওয়ালের | চিত্ৰ--31-& 
হচ্ছে বাইরের দিকের এলিভেসান এবং চিত্র-31-8 তার ভিতরের দিকের 
এলিভেসান। লক্ষ্য ক’ৰে দেখুন, ছু'দিকের এলিভেসানেই প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম 
প্রভৃতি রদ্দাগুলি স্ট্রেচার ৷ চিত্র__31-0-তে তার প্ল্যান দেখানো হয়েছে । 

আবার দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ প্রভৃতি রদ্দাগুলির প্র্যান দেখ। যাচ্ছে চিত্র_31- 
1)-তে ৷ এক্ষেত্রেও লক্ষণীয় প্রত্যেকটি বদ্দাই হেডার ৷ 

ইংলিশ-বগ্ডের মূলস্থত্ৰ হচ্ছে $_ 

(|) যেখানে দেওয়ালের চওড়ার মাপ ২৫০ মি. মি. অথবা তার গুণিতক 
অর্থাৎ ২৫০ মি. মি. ৫০০ মি. মি. ; ৭৫০ মি. মি. প্রভৃতি, সেখানে প্রতি 
রদ্দার ইটকে সামনের দিক থেকে এবং পিছন দিক থেকে একই রকম লাগবে, 
হয় স্ট্রেচার অথবা হেডার | অর্থাৎ যে রদ্দাটির সামনের দিকের এলিভেলান 


হেডাঁর-কোর্স, সেটির পিছন দিকের 'এলিভেসান-ও হবে হেডার-কোর্স। 
(i) কিন্তু দেওয়াল চওড়ার যদি ৩৭৫ মি. মি. ৬২৫ মি. মি. ৮৭৫ মি. মি. 


প্রভৃতি হয় অর্থাৎ দশ ইঞ্চির গুণিতক না হয়, তাহ'লে যে রদ্দাটিকে সামনের ' 
দিক থেকে হেডার-কোর্সরূপে দেখা যাবে, পিছন দিক থেকে সেটা দেখতে পাওয়া 

যাবে স্ট্রচার-কোস রূপে | এ রদ্দাটির উপরের ও নীচের বদ্ধ! সেক্ষেত্রে সামনের 

দিক থেকে হবে স্ট্রেচার-কোস এবং পিছন দিক থেকে হবে হেডার-কোর্স। 


৪৬ বাস্ত-বিজ্ঞান 


ইংলিশ-বপ্ড ৩৭৫ মি মি. এবং তদুধ্ৰ দেওয়ালের পক্ষে খুব কাধকরী । 
১২৫ মি. মি. চওড়া দেওয়ালে তে স্্রেচিং-বগু ছাড়া উপায়ই নেই; ২৫০ মি. 
মি দেওয়ালে ইংলিশ-বও খুব ভালো হয় না। 
তার কারণ একটি হেডার-ইট চওড়ায় যতখানি হয়, 
দুটি স্ট্রেচার-ইট মশল্লাসমেত তার চেয়ে বেশী চৎড়া 
হয়। .ফলে দেওয়ালের বাইরের দিকটা ষদি ঠিক 
ওলনে গাথা হয়, তাহ'লে ভিতর দিকের দেওয়ালের 


১ চিত্র :$১ 
এক-রন্দা অন্তর ইট সামান্য: বেরিয়ে থাকে). & সুতা বাধার জন্য আলগা 


দেওয়ালের যেদিকটা ঠিকমতো ওলনে থাকে, ইট, ৮ হেডার-কোর্দ ০ 
স্ট্ৰেচার কোর্স ; এ মফঃম্বল 


সাধারণতঃ সেটাই বাইরের দিক--আমর| বলি সদর দিক;৭ সদরদিক; £ ওলন। 
দিক । যেদিকটা এবড়ো-গাবড়া হয়, সেদিকটাকে বলি মফস্বল দিক । এজন্য 
২৫০ মি. মি. দেওয়ালে সদর দিকে যদিও ২৮ (১২ মি: মি.) মোটা পলেস্তারা 
করা৷ চলে, তবু মক্টন্বল দিকে অন্ততঃ 8 (৩৮ মি; মি.) মোটা পলেস্তার| 
করার প্রয়োজন হয় । : চিত্র-3১ হচ্ছে ইংলিশ-বণ্ডে গাথা একটি ২৫০ মি. মি. 
চওড়া দেওয়ালের এগু-ভিয়ু। 

ফ্লেসিগ-ৰণ্ড £ ফ্লেমিশ-বঙ্ডের মূলক্ছত্র হচ্ছে যে, একই বন্গায় হেভার 
ও স্টঁচার ইট দুই-ই থাকে । তারা পর পর বসে। ফ্লেমিখ-বণ্ডে প্রতিটি 
হেডার-ইট বসবে উপরের এবং নীচের রদ্দার স্ট্রেচার-ইটের ঠিক মাঝামাঝি । 


3227 ES 
ঢ় 


চি্ত্ৰ-33 
4A সামনের দিকের এলিভেসান 13 পিছন দিকের এলিতেসান 
€ "দ্বিতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি রদ্দার প্লান !'_ প্রথম, তৃতীয় প্রভৃতি রদ্দার প্লান 


(এ-কথা অবশ্য ইংলিশ-বণ্ডেও প্ৰযোজ্য ) এবং সেই রদ্দাতেই হেডার-ইট- 
খানির দু'পাশে থাকবে দুখানি স্ট্রেচার-ইট (যে কথা ইংলিশ-বণ্ডে খাটৰে 
না)। দশ ইঞ্চি চওড়া গাথনিতে নিঃসন্দেহে ফ্লেমিশ-বগুই বাঞ্ছনীয়--ষদিও 
বেশী চওড়া দেওয়ালে ইংলিশ-বগু-ই স্থুবিধাজনক | চিত্র__33-এ একটি ২৫০ 
মি. মি. চওড়া ফ্লেমিশ-বণ দেওয়ালের । 


দেওয়াল 9৭ 


গাথনিতে অন্যান্য ৰণ্ড 2 উপরে বণিত পদ্ধতিগুলি ছাড়া আরও 
অনেক রকমের বন্ডি-এর ব্যবহার আছে। বেমন- ফেসিং-বশু, রেকিং- 
ৰণ্ড, ডারাগোনাল-বণ্ত, হেরিংবোন-বণ্ড প্রভৃতি। এগুলি বেশী চওড়া 
দেওয়ালে ব্যবহৃত হয় । আগেকার দিনে, অর্থাৎ যখন বাড়ীর ভাররাহী অঙ্গ 
হিসাবে সিমেপ্ট-কংক্রিট ও লোহার ফ্রেমের বহুল ব্যবহার জানা ছিল না, তখন 


চিত্র--34 
& ডায়াগোনাল-ৰণ্ড ৪ হেরিংবোন-বও 


দ্বিতল বা ত্রিতল বাড়ী করতে হ’লে তিন-ইট বা চার-ইট চওড়া দেওয়াল 
প্রায়ই তৈরি করতে হত । আজকাল আমরা উঁচু বাড়ীতে আর; সি. সি. অথবা! 
লোহার ফ্রেমের মাহাষ্যে ভারবহনের ব্যবস্থ। ক'রে দেওয়াল কম চওড়া করি। 
ফলে খুব বেশী চওড়া দেওয়ালের ব্যবহার ক্রমশঃ কমে আসছে ।: গ্রামে ব| 
দেশের অভ্যন্তবের শহরে, যেখানে পুরানো ভাঙা ইট সহজলভ্য অথচ লোহা 
ও সিমেন্ট প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য, সেখানে অনেক৷ সময় এখনও ভাঙা ইট দিয়েই 
কাদার গাথনিতে চওড়। দেওয়াল কর! ক্ষেত্রবিশেষে সন্তা ও সুবিধাজনক হয় । 
সেখানে আমরা দেওয়ালের : ছুটি পাশ ( ওয়াল-ফেস ) €“ চওড়া ক'বে ভালো 
ইটের স্্রেচার-গাথনি করি ওলন মেনে, আর মাঝের অংশটা ভাঙা ইটের 
টুকরো দিয়ে কাদার গাথনি করি বণ্তিং-এর বালাই না মেনেই । 

রাস্তার সোলিং-এ রেকিং ডায়াগোনাল ও হেরিং-বোন-ৰণ্ড বহুল- 
প্রচলিত ( চিত্ৰ--34) ৷ 

হবশ্শল। (মর্টার) £ আমরা ইটের সঙ্গে ইট গাথি মশল্লার সাহায্যে ৷ 
আগেই বলেছি, কাজের অন্ুপাঁতে ইট ও মশল্লার নিবাচন করতে হবে । 
মশল্লার মধ্যে থাকে কিছু গুড়| উপাদান যা নাকি দুটি ইটের মাঝের ফাকটা 
ভারে দেয়; যেমন--স্থরকি, বালি, সিণ্ডার (ঘাস), আর থাকে জমাট-বীধাবার 
একট! উপাদান; বেমন--চুন; সিমেণ্ট একমাত্র কাদার গাঁথনিতে থাকে একটি 
মাত্র উপাদান অর্থাৎ কাঁদা--য| নাকি ফাকও ভরায় আবার জমাটও বাধায় । 

চুন-স্থরকির মশল্লা! 8 না-কোটানো চুন সাইটে এনে ফুটিয়ে ব্যবহার 

- করতে হয় (বিস্তারিত নির্দেশ ইতিপৃবেই দেওয়। হয়েছে )। মশল্লার ভাগে 


৪৮ বাস্ব-বিজ্ঞান 
ষদি উল্লেখ থাকে ৩ £ ১, তবে বুঝতে হবে তিন ভাগ সুৱকি ও এক ভাগ চূন 
আয়তন হিসাবে মেশাতে হবে ।  গাথনির কাজে ২ ২১ মশল্লার ব্যবহারই 
ৰ্হুল-প্ৰচলিত ৷ 

একশত ঘনফুট গাথনিতে ৩৬ ঘনকুট মশল্লা লাগ৷ উচিত। এক মণ অথাৎ 
১'৭ ঘনফুট না-কোটানো চুন ফুটিয়ে নিলে ২:৫ ঘনফুটে পরিণত হয় । 

মশলার ভাগ যদি ২: ১ হয়, তাহ'লে একশত ঘবফুট মশল্লার জন্য লাগবে 
৯৫ ঘনফুট স্থরকি এবং ৪৫ই ঘনফুট ফোটানে৷ চুন অর্থাৎ ১৯ মণ। এতে ৩০ 
থেকে ৪০% খানি ইটের গাথনি হবে ৷ 

ভাগ ষদি ৩: ১ হয়, তখন একশত ঘনফুট মশল্লার জন্তু লাগবে ৩৫২ ঘনফুট 
ফোটানো চুন অর্থাৎ ১৪ ৩ মণ চুন। 

সিমেপ্ট-বালির মশল্ল| £ সিমেণ্ট-বালির মশল্লাতেও ছুটি উপাদান। 
সিমেন্টের ভাগ যত বেশী হবে মশল্লার জোর তত বেশী হবে এবং খরচও তত্ত 
বাড়বে, একথা বলাই বাহুল্য । চৌবাচ্চার দেওয়াল, নর্দমা৷ অথবা কালভাটের 
গাথনি সৰ্বদা জলের সংস্পর্শে থাকে ; তাই সেখানে মশল্লার ভাগে বেশী সিমেণ্ট 
দেওয়া হয়। সেখানে হয়তো ৪ £১ অথবা ৩২১ ভাগে মশল্লা মেশাই ৷ 
সাধারণতঃ বাড়ীর দেওয়াল গাথতে আমরা ৬ £ ১ অথবা ৮২১ ভাগে মশল্লা 
বানাই । 

ভাগ যদি ৬ ; ১ হয়, তাহ'লে একশত ঘনফুট মশল্লা তৈরি করতে সিমেন্ট 
লাগবে ১৭৮ ঘনফুট অর্থাৎ প্রায় ১৪ ব্যাগ । আমরা যদি সমান মাপের ১নং 
ইটের গাথনি করি, তাহ'লে প্রতি শত ঘনফুট গাঁথনিতে মশক্লা লাগবে. ৩ 
ঘনফুট ৷ আর তার জন্তু হিসাবমতো। সিমেণ্ট লাগা উচিত ৩৭ ৯১৭৮- 
১০০ = ৫'৩৪ ঘনফুট অর্থাৎ ৪৩ ব্যাগ। বালি লাগবে সিমেণ্টের আয়তনের 
ছয় গুণ, অর্থাৎ ৬ * ৫'৩৪==৩২ ঘনফুট: (প্রায়) | যেহেতু সব ইট এক মাপের 
হয় না, এবং যেহেতু সব মিস্তি-মজুর সমান দক্ষ নয়, তাই আমার অভিজ্ঞতা 
থেকে দেখেছি যে, প্রতি একশত ঘনফুট গাখনিতে সিমেন্ট লাগে চার-থেকে 
সাড়ে চার ব্যাগ ৷ 

চুন-স্থরকি মশল্লার ক্ষেত্রে আমরা মেট্রিক পদ্ধতিতে হিসাবটা লিপিবদ্ধ 
করিনি, কারণ সচরাচর সরকারী কাজ চুন-স্থৰকিতে করা হয় না এবং বে- 
সরকারী কাজে মিস্ৰিদের সঙ্গে পুরাতন পদ্ধতিতেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কাজ 
করতে হয়। সিমেন্ট-বালি যশল্লার ক্ষেত্রে তা নয়, তাই এবার মেট্ৰিক পদ্ধতিতে 
হিসাবটা দেখতে হয়। মশল্লার ভাগের তারতম্য অনুসারে প্রতি ঘনমিটার 


দেওয়াল ৪৯ 
গাথনিতে কোন্‌ কোন্‌ মশলার কী-পরিমাণে লাগা উচিত, তা তালিকাকারে 
সাজিয়ে দিলাম ৷ 


প্রতি ঘনমিটারে লাগবে ইট সিমেন্ট বালি 
মশল্লার ভাগ ২:১: ৩৮৯ ০১৫০ ঘঃ মি.='২১ টোন ২০৩০ ঘঃ মিঃ 


এ ৩১ ই ০১০৭১৫505৩৩ 
এ চি ত্র ০০৮৩5 ১১৮ 55৩৩5 
ঞ ৬:১ ত্র o'o৫৫ » =='০৭৮ , ৪৩58 


াখন্বিত্তে সালন্রান্ব্ভা এবং শল্ঞপাভিরল্ল ব্যবহার $ 
গাথনিতে মিস্ত্রির যে সব যন্ত্ৰপাতি ব্যবহার করে, সেগুলির সঙ্গে হাতে-কলমে 
পরিচিত হ'তে হবে । ইট কাটা অথবা ভাঙার জন্য বাশুলি, ছেনি, ইত্যাদি; 
মাপ নেওয়ার জন্য ফিতা, ফুটরুল প্রভৃতি; ইটের গায়ে মশল্লা লাগাবার জন্য 
কর্পিক, উশা; গাথনি ঠিক হচ্ছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য গুনিয়া ( স্কোয়ার ), 
ওলন, পাটা, স্পিরিট-লেভেল, ইত্যাদির ব্যবহার কেমন ক'রে করতে হয়, তা 
শিখতে হবে কাজের উপর |  গাথনির কাজে কি কি সাবধানতা নেওয়া উচিত, 
তার আলোচনা।-প্রসঙ্গে যন্ত্রপাতির অল্প-বিস্তর পরিচয় আমরা পাব। 

ইট-ভেজ|নে। ৪ কংক্রিটের বেলায় আমরা দেখেছি যে, প্রয়োজনীয় 
জলের উপস্থিতিতেই কংক্রিট জমাট বাধে--জল বেশী বা কম হ'লে ফল 
খারাপ হয়। কথাটা ইটের মশলার বেলাতেও সমান প্রযোজ্য । গাথনির 
সময় ইট যদি শুক্‌নে| থাকে, তাহ'লে ইট মশল্লা থেকে জলীয় অংশ শুষে নেয়; 
ফলে, মশল্লা ঝুরঝুরে হয়ে যায়--তার আর জমাট-বাধানোর ক্ষমত। থাকে না। 
এজন্য ব্যবহারের আগে ইটগুলিকে ভালোভাবে ভিজিয়ে নে ওয়! দরকার ৷ বড় 
বড় কাজের ক্ষেত্রে এজন্য ইট ভিজিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে, মাটিতে একটা চৌবাচ্চা 
কেটে, তাতে ইটের গাঁথনি ক'রে নেওয়া উচিত। একে বলি ইট-ভেজানোর 
ভাগাড় । প্রতিদিন কাজের শেষে তাগাড়ে ইট জলে ফেলে রাখতে হবে, 
আর সেই ইট দিয়ে পরের দিন কাজ কর উচিত। অন্ততঃ ঘন্টাচারেক ইট 
জলে ভেজানো না হ’লে আমাদের গরম দেশে. ইট ব্যবহারের উপযোগী 
হয় না। যেখানে গাথনির কাজ অল্প, অথব| অনবরত স্থান বদলায় ( যেমন 
লগ্গা পাক৷ ড্রেনের কাজ ), সেখানে চৌবাচ্চার বদলে বড় ড্রামে ইট ভেজানো 
সুবিধাজনক ৷ মোট কথা, ব্যবহারের আগে ইট ভালো ক'রে "জল-খাইয়ে” 
নিতে হবে। 
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ওলনের ব্যবহার 3 দেওয়াল মাটি থেকে খাড়া উঠবে--ডাইনে বা 
বামে হেলে যাবে না। এটি ওলনের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়। এর 
ইংরাজী নাম প্লাম্ব-বৰ অথবা! প্লান্ব-বল । একখান! ছোট চৌকা কাঠের 
মাঝখানে ফুটো ক'রে, তার ভেতর স্থতে| ঝুলিয়ে দেওয়া! হয়েছে । স্বতোর 
নীচের প্রান্তে বাধা থাকে একটি লোহ! অথবা সীসের ভারী বল এবং উপরের 
প্রান্তে আট্‌কানে| থাকে একটা কাঠি। এতে স্থতে| গলে যেতে পারে না। 
এটাই ওলন ( চিত্ৰ--35-৭) ৷ ফুটো থেকে চৌকা কাঠের কিনারা যত ইঞ্চি 
ব| যত মিলিমিটার দুরে-_নীচের ধাতব বলটার ব্যাসার্ঘও ঠিক ততখানি ৷ 


চিত্র--35 
স-স্কোয়ার-গুনিয়। ; ৮-ছেনি ; ০-ফুটরুল; ৫--প্লান্ববব-ওলন; ০--কনিক। 
চিত্র__32 থেকে ওলনের ব্যবহার বোঝা যাচ্ছে। কাঠখানি দেওয়ালের 
গায়ে লাগালে, যদি দেখা যায়, ওলনের বলটিও ঠিক দেওয়াল স্পর্শ করছে, 
তাহ'লে বুঝতে হবে, দেওয়াল ঠিক খাড়। উঠেছে অর্থাৎ “ওলনে আছে”। বলট। 
ঠিক স্পর্শ ক'রে আছে কিনা, বোঝবার জন্য কাঠখানি ধীরে ধীরে বাইরের দিকে 
সরিয়ে দেখতে হবে__বলটিও স'রে আসছে কিন]। 

গুনিয়ার ব্যবহার লে-আউট, নেওয়ার সময় কোণাগুলি ঠিক সমকোণ 
হচ্ছে কিনা, কিভাবে ত| দেখে নেওয়া উচিত, সে-কথা আগেই বল৷! হয়েছে। 

এ ছাড়াও, গাথনির কাজ যখন চলতে 
থাকবে, তখন প্রত্যেক রদ্দাতেই এটি 
পরীক্ষা ক'রে নেওয়া উচিত। গুনিয়ার 
সাহায্যে এ কাজটি কর! হয়। যেখানে 


চিত্র_-36 
দু'টি দেওয়াল সমকোণে মিশবে, সেখানে ০-স্বোয়ার-গুনিয়!; ৮_ওয়াল_ 


গুনিয়াকে, লাগালেই বোঝা যাবে-- দেওয়াল; ০=কস্কোয়ার=ুনিয়া। 
গাথনি সমকোণ হয়েছে কিনা । চিত্র_-36-এ দেওয়াল ছুটি সমকোণে না 
খাকায়; গুনিয়ার এক পাশ দেওয়াল স্পর্শ করলে, অপর পাশ ঠিকমতো স্পর্শ 


দেওয়াল "১ 


করছে না। যদি দেওয়াল দু’টি সমকোণে হ’ত, তাহ'লে গুনিয়ার দু’টি ধারই 
দেওয়ালকে সব বিন্দুতে স্পৰ্শ করত এবং গুনিয়ার কোণের মাথ| দেওয়ালের 
কোণের শীৰ্ষবিন্দুকে স্পর্শ করত। 

পাট! ও স্পিরিট-লেভেলের ব্যবহার ঃ ইটের দেওয়ালের প্রত্যেকটি 
র্দ। মাটির সঙ্গে সমান্তরাল হবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক রদ্দ। গাঁথনি একই লেভেলে 
থাকবে |. এটি পাটা ও স্পিরিট-লেভেলের সাহায্যে পরীক্ষা কর! হয়। পাটা 
হচ্ছে, ছয় ফুট অর্থাৎ প্রায় দু’ মিটার লম্বা এবং ৫" মি. মি. অথবা ৭৫ মি. মি. 
চওড়া একখানা কাঠ। পাট! সুন্দরভাবে লাইন, সমকোণ এবং লেভেল বজায় 
রেখে তৈরি করা হয়। গাঁথনির ওপরে পাটাখানি রেখে তার ওপর ম্পিরিট- 
লেভেলটি বসানো হয়। গাঁথনি যদি জমির ঠিক সমান্তরাল হয় অর্থাৎ গাঁথনির 
মাথা যদি সব জায়গায় এক লেভেলে থাকে, তাহলে স্পিরিট-লেভেলের 
বুদ্বুদ্টাও ঠিক কেন্্র-বিদ্দুতে থাকবে । বুদ্বুদ্‌ যদি ঠিক মাঝখানে না থাকে, 
তবে বুঝতে হবে, বুদ্বুদ্‌ যেদিকে স'রে যাচ্ছে মে দিকটা উচু হয়েছে। তখন 
দু’চার রদ্দ। গাঁথনি খুলে ফেলে আবার পরীক্ষা করতে হবে। বস্তুতঃ যে 
লেভেল পৰন্ত গাথনি ভুল গাথ! হয়েছে, সেই রদ্া পর্যন্ত ভেঙে ফেলে নৃতন 
ক’রে তৈরি করতে হবে ৷ 

এ ছাড়াও পাটা অন্তান্য কাজে ব্যবহৃত হয়। দেওয়াল ঠিক খাড়ভাবে 
উঠছে কি-না, সেটা পরীক্ষা! করে দেখবার জন্য ওলনের 
ব্যবহারের কথা আগেই বল! হয়েছে । কিন্তু কোন একটি বা 
দু'টি রদ্দা গাথনি যদি সামান্য ঝুঁকে বা ঢুকে থাকে, তবে 
তা অনেকসময় ওলনে ধরা পড়ে না (যদি না ঠিক সেই 
রদ্দাতেই ওলন ধর! হয়)। কিন্তু পাট! ব্যবহার করলে 
সেটা সহজেই বোবা! যায় । 

চিত্র--37-এ মাঝের চার-রন্দা গাথনি ভুল হয়েছে; কিন্তু ভুলটা উপরের 
চার-রদ্দায় শুধরে নেওয়। হয়েছে । ওলনটা ঠিক এ তুল রদ্দাগুলিতে ধর! 
হয়নি; ফলে ওলনের সাহায্যে ত্রুটি ধরা পড়ছে না। কিন্তু পাটা ব্যবহার 
করলেই গাথনির ক্রটি বোঝা যাবে। চিত্রে অবশ্য ধর! হয়েছে, প্রতিটি 
ইট ২৩৫ মি. মি. ১১:২৫ মি. মি. ৮৬৯ মি. মি. মাপের এবং মশল্লাটা ১২৫ 
মি. মি. মোটা তাই দু'টি হেডার-রদ1-একটি স্টরেচার-রদ্দা । দেওয়ালের সদর 
ও মফঃম্বল ছুই মস্থণ ও সমতল । বাস্তবে এরকম অবশ্য হওয়| দুঃসাধ্য । 
এইজন্য ২৫০ মি. মি. দেওয়ালের সদর দিক সাধারণতঃ পাটায় মেলে, 
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মফঃস্বল দিক মেলে'না। অর্থাৎ ৩৭৫ মি. মি দেওয়ালের কিন্তু ছু'দিকেই 
পাটা মেলার কথা। এছাড়াও, পাটার গায়ে চিহ্ন একে দেখা যায়, প্ৰতি 
সাত-রন্দায় গাথনি দু’ফুট অর্থাৎ ৬০ মি. মি. উচু হচ্ছে কিনা। 
কত্রেকটি শল্দেল্ল পল্ৰিভল্ন $ 
" কৰ্বেলিং*: দেওয়াল থেকে বের হয়ে থাকা এক বা পর পর কয়েক 
রদ্দা ইটের গাঁথনিকে কৰ্ৰেলিং বলা হয়। সাধারণতঃ, অন্য কোন কিছুর 
ভার বহনের জন্যই এটা করা হয় এবং সেই কয় বদ্দা হেডার-গাথনি করতে হয়। 
বারান্দার ‘ওয়াল-প্লেট’ প্রভৃতির ওজন নেওয়ার জন্যও কর্বেলিং করা হ'তে 
পারে। টিনের চালাতেও প্যারাপেট চাপ| দেওয়ার জন্য কর্বেলিং করা হয়। 
কানিশ* £ ছাদের নীচে দেওয়ালের বাইরের দিকে খানিকটা অংশ 
আমরা দেওয়াল থেকে বেরিয়ে থাকতে দেখি। একে আমরা বলি কার্রিশ ৷ 
কানিশের প্রান্তদেশে পলেস্তার| করার সময় একটা খাজ রাখা হয়, যাতে বৃষ্টির 
জল দেওয়াল বেয়ে ন! এসে ঝরে যায়। একে বাংলায় বলি নুড়ল্থু ড় এবং 
ইংরাজীতে গ্রোটিং অথবা ড্রিপ-কো।সর্ঁ। 
কোঁপিং*$ ছাদের প্যারাপেটে অথবা পাচিলের ওপরে শেষ-রদ্দা ইট 
অনেক সময় ঢালু করে দেওয়া হয়, যাতে বৃষ্টির জল সহজে গড়িয়ে যায়। একে 
বলে কোপিং। 
জ্যান্ম 2 দরজা ও জানালার কাছে দেওয়ালের যে পাশে চৌকাঠ 
El NS লাগানে৷ হয়, তাকে জ্যান্ব বলে। সাধারণতঃ, জ্যাম্বটি 
চি দেওয়ালের দৈখ্যের রেখা ও মেঝের সঙ্গে সমকোণ রচনা 
স্দ্বেড-জ্যাম্ব করে। যেখানে দেওয়ালের দৈধ্যের রেখার সঙ্গে কাত 
হয়ে বসে, সেখানে আমরা বলি স্প্লেড-জ্যান্ম ( চিত্র--38 )। 
ফুটিং £ বনিয়াদ অধ্যায়ে আমর! ফুটিং-এর সঙ্গে ইতিপূর্বেই পরিচিত 
হয়েছি। ফুটিং যদি এক-রদ্দা ইটের হয়, তাহ'লে সেখানে হেডার-গাথনি 
কৰাই বিধেয় ; কারণ তাতে চাপান দিতে স্থবিধা হয়। যে রন্দায় ফুটিং দেওয়া 
হচ্ছে সেখানে “ক্লোজার” ইট গাথনির প্রান্তে না দিয়ে মাঝখানে দেওয়া উচিত । 
অনেক সময় প্রিন্থ-লেভেলে অর্থাৎ ভিতের সমতলে দু’দিকে ফুটিং দেওয়া হয়। 
' প্যারাপেট*? ছাদের ওপর দু-আড়াই ফুট অর্থাৎ প্রায় ৬০০।৭০* মি. মি. 
উচু ক'রে চারিদিকে যে পাচিল গাথা হয়, তাকে প্যারাপেট বলে। অনেক 


সময়: মাত্র দুই-তিন রদ্দা গেঁথেই পাঁচিলটা শেষ করা হয়। তখন তাকে বলি, ' 


CARD ৯; চিত্র--৪ জ্ৰ্টব্য | 


দেওয়াল ৫৩, 


ব্লকিং,-কোস। যে ছাদে ওঠবার সিঁড়ি আছে, সেখানে সাধারণতঃ নিরাপত্তার 
জন্য প্যারাপেট গাঁথা হয়; অপরপক্ষে শুধু দেওয়ালকে বর্ষার জল থেকে বাচাবার 
জন্য ব্কিং-কোর্স গাঁথা হয় । : 

বেসমেণ্ট 2. একতলাকে ইংরাজীতে গ্রাউণ্ড-ফ্লোর বলে। দ্বিতলকে 
বলে ফা্ট ফ্লোর, ত্রিতলকে সেকেণ্ু-ফ্লোর ৷ তেমনি মাটির নীচে কোন 
তল! থাকলে, তাকে বেসমেণ্ট বা সেলার বলি। আস্থন, বাংলায়; আমরা 
এর নামকরণ করি ভু-গর্ভ তল।। 

ব্রিক্‌-অন-এজ £ সাধারণ গাথনিতে ইটের ২৫ মি.মি. ৯১২৫ মি.মি, 
সমতল মাটির সমাস্তরাল থাকে; যখন তার বদলে ২৫০ মি.মি, ৭৫ মি.মি., 
সমতল মাটির সমান্তরাল থাকে, তখন তাকে বলি ব্ৰিক্‌-অন-এজ গাঁথনি। 
প্রতি রদ্দা গাথনি এক্ষেত্রে ১২৫ মি.মি, উঁচু হবে ৷ ৷ 

ত্ৰিকৃ-অন-এণ্ড 2 বদি ১২৫ মি.মি.২৭৫ মি. মি. সমতলটা মাটির 
সমান্তরাল রাখ! যায় অর্থাৎ যখন এ বদ্ধ! গাথনির উচ্চতা হয় (২৫০ মি.মি) 
তখন তাকে বলি ত্ৰিক্‌-অন-এণ্ড গাঁথনি বা খাদ্রি-গাঁথনি। 

মেজানাইন ফ্লোর $ যে-কোন দু'টি তলার মধ্যে ( ষেমন--একতল| 
এবং দ্বিতলের মাঝখানে ) একটা বাড়তি তলা যদি তৈরি করা যায়, তাকে বলে 
মেজানাইন ফ্লোর। ধরুন একতলা ১২‘--*/ (৩৬০ মিটার) উচু, সি'ড়ির 
ল্যাপ্ডিং থেকে একতলার, গ্যারেজ ঘরের উপর আর একটি ছোট ঘরে যাবার 
ব্যবস্থা করা হ’ল. একতলা-দোতলার মাঝামাঝি | গ্যারেজের উচ্চতা এবং এ 
ছোট ঘরের উচ্চতা মিলিয়ে হ’ল ১২'০% (৩৬০ মিটার) তখন গ্যারেজের 
ওপর এ ছোট ঘরটিকে বলব, মেজানাইন ফ্লোর ৷ 

সফিট £ লিণ্টেল বা আচের নীচের (মাটির. সঙ্গে সমান্তরাল) অংশটিকে 
বলে সফিট ৷ জানাল! অথবা দরজার ওপরদিকের চৌকাঠ এ সফিটে গিয়ে 
লাগে। 

জ্ৰিং-কোল 3 মাটির সমান্তরাল এক-রদ্দা ইট যদি দেওয়ালের গা থেকে 
বেরিয়ে থাকে, তবে তাকে বলি স্রং-কোর্স। জানালার নীচে, প্যারাপেটের 
তলায় এই জাতীয় স্তিংকোর্স গীথা হয়। উদ্দেশ, পৌন্দর্ষ বৃদ্ধি এবং বার 
জল যাতে দেওয়াল বেয়ে না নামে । 

হানি-কন্ব ? "অনেক সময় আলো-বাঁতাস যাতায়াতের জন্য দেওয়ালে 
পাশাপাশি ছোট ছোট জানালার বদলে ফোকর রাখা হয়। এর. মূল উদ্দেশ্য 
হ’ল--জানাল| তৈরির খরচ কমানো! । সাধারণতঃ স্নানঘর, পায়খানা! অথবা 


৫৪ বাস্ত-বিজ্ঞান 


রান্নাঘরে ৫" (১২৫ মি.মি.) দেওয়ালে এই ধরনের ৪” ৮৫৩" (১০০ মি.মি. ৯৭৫ 
মি.মি.) মাপের ফোকর রাখা হয়। একে বলি হানি-কন্ব গাথনি। 

৫" ও ৩" (১২৫ মি.মি. ও ৭৫ মি.মি.) দেওয়াল 2 ৫" ও ৩" (১২৫ 
মি.মি. ও ৭৫ মি.মি.) চওড়া দেওয়ালে প্রত্যেকটি বদ্দাই স্্রেচার-কোর্স ক'রে 
গাথা হবে। প্রতি রদ্দার জোড়াই-স্থল নীচের এবং ওপরের জোড়াই-স্থল দু'টির 
মাঝামাঝি স্থানে থাকবে, অর্থাৎ স্ট্রেট-জয়ে্ট যেন না হয়ে ঘায়। 
সচরাচর ৫” ও ৩" (১২৫ মি.মি. ও ৭৫ মি.মি.) গাঁথনির ক্ষেত্রে তারের 
জাল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। জালগুলি সাধারণতঃ ২২. এস. ডবলু. জি. 
তারের হয়। অর্থাৎ তারগুলি ৭০২৮ (০'৭ মি.মি.) ইঞ্চি ব্যাসের হয় | এই রকম 
তিনটি তার লম্বাভাবে থাকে, পরস্পরের মধ্যে 
ফাক থাকে ২" থেকে ২২৮, (৫০ মি.মি. থেকে 
৬২ মি.মি.) আর এই তার তিনটি আড়া- 
আড়িভাবে পরস্পরের সঙ্গে বাধা থাকে ২২" 
থেকে ৩” (৬২ মি.মি. থেকে ৭৫ মি.মি.) 
তফাৎ তফাৎ্। £' (১২৫ মি.মি. দেওয়ালের 
_+ গাঁথনির সময় প্রতি তৃতীয় রদ্ধায় জালতি 

চিত্র--30 দিতে হয় এবং ৩ (৭৫ মি মি.) গাথনিতে 
এক বদ্দা বাদে প্রতি দ্বিতীয় রদ্দায় জাল দিতে হয়। বদ্দার উপরিভাগে 
প্রথমে অল্প ক'রে মশল্লা দিতে জাল পাততে হবে এবং তার ওপর বাকি 
মশল্লা দিয়ে দ্বিতীয় রদ্দা গাথতে হবে । কোথাও যেন তারের জাল গাঁথনির 
বাইরে বেরিয়ে না আসে ( চিত্র--39 )। 
ষেহেতু মডুলার ইটের মাপ ১৯১৯৯ সে.মি. ফলে এ ইট চালু হলে 
আমরা ছু'জাতের দেওয়াল পাব, ১৯ সে মি. চওড়া অথব! ৯ সে.মি, চওড়া । 
ফাসা-5দুওজ্সাকন 2 যেখানে জলবায়ু খুব তীব্র, যেমন, সমুদ্রের ধারে, 
অথবা! যেখানে অত্যন্ত বর্ষা হয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার 
উদ্দেশ্যে অনেক সময় সেখানে বাইরের দেওয়ালগুলি ফাপা-দেওয়াল হিসাবে 
. গাঁথা হয়। এর ইংরাজী নাম ক্যাভিট-ওয়াল। 
পরপৃষ্ঠায় চিত্র--40-এ একটি ফাপা-দেওয়ালের সেক্সানাল-এলিভেদান 
দেখানো হয়েছে । লক্ষ্য ক'রে দেখুন, বাইরের দিকের একটি ৫" (১২৫ মি.মি.) 
দেওয়াল আছে, তারপর ২৪ (৫৬ মি.মি.) ফাপা, এর পিছনে যে ১০” (২৫০ 
মি.মি.) চওড়। দেওয়ালটা আছে সেটিই বস্তুতঃ ভারবাহী-দেওয়াল। সামনের ৫” 


দেওয়াল ৫৫ 


(১২৫ মি.মি.) দেওয়ালটি ছাদের ভার বইছে না। বাইরের ওঁ ৫" (১২৫ মি.মি.) 
দেওয়ালটি মাঝে মাঝে ওয়াল-টাই দিয়ে পেছনের মোটা দেওয়ালের সঙ্গে যুক্ত 
আছে। এই ওয়াল-টাই সচরাচর ঢালাই-লোহার আংটার মতো। প্রতি 
ছয়-সাত রদ্দা অন্তর এগুলি বসাতে হয় এবং সেই রদ্বায় ৩ ফুট (৯* সে.মি) 
তফাৎ তফাৎ এগুলি বসানে| হয়। ইটের গাঁথনিতে যেমন স্ট্রেট-জয়েণ্ট 
এড়িয়ে যেতে হয়, তেমনি এই টাইগুলিও প্রতি স্তরে বসাবার সময় ওপর এবং 
নীচের স্তরের মাঝামাঝি বসাতে হয় । 

জানাল! ও দরজার চৌকাঠের ওপরে টিন অথবা দস্তার পাত পেতে দিতে 
হয়। ফাপ। অংশে হাওয়। 
চলাচলের জন্য ওপরে ও 
নীচে কিভাবে ফোঁকর 
রাখা হয়েছে তাও দেখুন ৷ 
এছাড়া লক্ষ্য ক'রে দেখুন, 
একতলার ছাদের নীচে 
যে ভেণ্টিলেটার আছে, 
তাতে এমন ব্যবস্থা রাখা 
ৰাতাসের সঙ্গে ঘরের 
যোগাযোগ থাকে। এ- 
প্রসঙ্গে আর একটি কথা 
বলি--এই জাতীয় ফীপা- 
দেওয়াল গাঁথনির সময় 
খেয়াল রাখতে হবে, যাতে 
ফীপা৷ অংশে কোন মশল্লা 
না পড়ে । এজন্য গাঁথনির 


সময় ওয়াল-টাইয়ের ওপর 

কাঠের পাটাতন পেতে 

রাখতে হবে । গাঁথনি 

ছয়-সাত রদ্দা উঠে গেলে, এ= বিশেষভাবে তৈরী পোড়ামাটির ইট; 
০ < গাহাৰজন। 


পাটাতনকে ওপরের স্তরে তুলে পুনরায় পাততে হবে ৷ ফাঁপা অংশের ওপর ও 


৫৬) বাস্ত-বিজ্ঞান 


নীচের মুখ তারের জাল দিয়ে বন্ধ ক'রে দিতে হবে । আরবের 
উপদ্রব হ'তে পারে । 


ফাঁপ। দেওয়াল ? নয়! পদ্ধতিতে £ ফাপা-দেওয়াল গাথনির যে কায়দা 
এইমাত্র লিখলাম, সেটি আমার ‘বাস্ত-বিজ্ঞান’ গ্রন্থের পূর্ববর্তী সংস্করণ থেকে 
“মাছি-মার| পদ্ধতি'-তে। বাস্ত-বিজ্ঞান কিন্ত এই দশ পনের বছরে অনেক এগিয়ে 
গেছে।. সম্প্রতি এ-পদ্ধতিকে অনেক সরল করা হয়েছে । এই নয়া-পদ্ধতিতে 
দেশের বহু স্থানে বহু বাড়ি তৈরি হয়েছে এবং ব্যবহারের কোন অস্থবিধ] হচ্ছে 
না। এই নয়া-পদ্ধতিতে স্কুবিধা একাধিক। যথা, (ক) ইট ও মশল্লা কম লাগবে, 
ফলে খরচ সামান্য কম হবে, (খ) '্যাম্প' ভেতরে কম আসবে, (গ) দেওয়ালের 
ওজন কমবে __অর্থাৎ বীম, বনিয়াদ প্রভৃতির মাপ কমবে, (ঘ) ঘর কম গরম 
হবে ৷ সোজা কথায় - এ গরু খায় কম, দুধ দেয় বেশি 1 এজন্য এই নয়া 
পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করছি। পরীক্ষার্থী ছাত্রদের জন্য নয়, কারণ এ 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হবার সম্ভাবন। এখনও অল্প। করছি, তাদের জন্য__ধার1 মাথাঁব- 
খাম-পায়ে-ফেলা রোৌজগারে নিজের জন্য বাড়ি করছেন। 


ধরা যাক, আমরা যে ইটে ফাপা-দেওয়াল গাঁথছি, তার মাপ ৯৪৯38 
২৯ অর্থাৎ ২৩৯ ২ ১১৯ ৬৯ মিলিমিটার | এক্ষেত্রে, নয়া পদ্ধতিতে দেওয়ালটি 
নিরেট ১০" (২৫৪ মি. মি. )-এর পরিবর্তে হবে ১৮০ মি.মি.। চিত্র-41-এ 
নির্দেশিত পন্থায় ছুটি ২৪" (৬৯ মি. মি.) দেওয়াল গাথতে হবে মাঝখানে ৪২ 
মি. মি, ফাক রেখে । দ্বিতল পর্যন্ত সাধারণ ইটে এ জাতীয় দেওয়াল গাথা 
নিরাপদ । এখানে মশল্লার ভাগ বেশি রাখা দরকার এবং ৩ £ ১ মশল্লার গাথনি 
প্রযোজ্য । ৃ - 

যে দেওয়ালের ওপর ভারী বীম এসে বসছে, সেখানে এ জাতীয় দেওয়াল 
না গাথাই ভাল। ছাদের নীচে শেষ রদ্দা পুরো ইট দিয়ে গাথুন ৷ নিম্নলিখিত 
বিষয়ে সাবধান হবেন ঃ 

(i) প্রিন্ব-লেভেলে সি -এ প্রদশিত স্থানে যথারীতি ভি. পি. সি. 
করতে হবে । 


(9) বাইরের দেওয়ালে প্রথম বন্ধ৷ ( &-চিহ্নিত ) গাথনির সময় ২ মিটার 
তফাতে একটি করে ফুটো রেখে যাবেন, যাতে মশল্লা বেটিয়ে বার করে নেওয়া 
যায়। গাথনি সম্পূর্ণ হলে ফুটোগুলি কংক্রিট দিয়ে বন্ধ করে দেবেন। 


‘(দেওয়াল ৫৭ 


(8) বাইরের দিকের দেওয়ালে, সবনিম্ন রদ্দার ১ মিটার তফাতে কিছু 
জলনিকাশী ছিদ্ৰ শেষ পর্যন্ত রেখে দেবেন ৷ ছিদ্রের মুখে জাল দিয়ে দেবেন-- 
যাতে সাপ ইত্যাদি না ঢোকে । 

(iv) চিত্রে নির্দেশিত লোহার টাই বা বন্ধনী (9) খাড়াইয়ের দিকে চার- 
রদ্দা তফাতে এবং পাশের দিকে পাঁচ-রদ্দা তফাতে বসাতে হবে| বিকল্লে 


চিত্র -41 চিত্ৰ -42 
ফাপা-দেওয়ালের সেকশান ফাপা-দেওয়ালের এলিভেখান 
১৮০১১১৯১৫৬৯ মাপের কংক্রিটের ব্লক (0) বসানো চলে ৷ আমার পরামর্শ 
বাছাই করা এক নম্বর ইটই বন্ধনী হিসাবে ব্যবহার করুন| না ছেটে--অৰ্থাৎ 
বাইরের দিকে ৪৯১৫১১৯-মাঁপের চৌখুপি বার হয়ে থাকতে দিন। ভিন্ন-বড 
“করে দিলে এগুলি ‘আকিটেকচারাল ফিচার" ব। বাহার বলে মনে হবে ৷ 

(*) জানালা-দ্রজার কোকরের কাছের দেওয়াল দুর্বলতর হবার আশঙ্কা 
আছে। তাই লক্ষ্য রাখবেন, এখানে বন্ধনী যেন ফোকরের প্রান্ত থেকে 
৩০০ মি. মির বেশি দূরে না থাকে | চিত্র--42 এ বন্ধনীর অবস্থান লক্ষ্য 
করুন৷. ও চিত্রে আরও লক্ষ্য করুন, জানালার নীচে একসারি ইটকে কেমন 

ভিন্নমুখী করে বসানে| হয়েছে, যাতে চৌকাঠ ঠিকমত বসতে পারে। 


বা বাস্ত-বিজ্ঞান 

(1) লিশ্টেলের উপরের তলে একটি ৬-গ্র,ড রাখা হয়েছে, যাতে কোনও 
জলীয় অংশ ছু'পাশে সরে ফোকরে পড়তে 'পারে। তাছাড়া! ওখানে আবার 
ডি. পি. সি. করে দেওয়| হয়েছে । 

(৮1) পূর্ব-বর্ণিত পদ্ধতির মত ব্যবস্থা করতে হবে যাতে গাঁথনির সময় 
মশলা ফাকে না পড়ে । 

উপসংহারে বলি-_বাড়ির চতুৰ্দিকের দেওয়াল এ পদ্ধতিতে না করলেও 
পশ্চিমের দেওয়ালটি এইভাবে করানো খুবই বাঞ্ছনীয় । সাধারণ ১০" দেওয়ালের 
চেয়ে এ দেওয়ালে ঘর অনেক ঠাণ্ডা থাকবে । এ জাতীয় গাঁথনি ফুরনে 
করাবেন না, দৈনিক-হারে করাবেন । মজুরি হয়তো কিছু বেশি পড়বে, কিন্ত 
সর্বসাকুল্যে খরচ কম হবে ও আরামপ্রদ হবে ৷ অন্তত তাই অন্যত্ৰ দেখা গেছে । 
সেখানে, পাতিয়ালায়, গুজরাট, রুরকিতে পরীক্ষামূলকভাবে এ জাতীয় দেওয়াল 
গাথা হয়েছে । 

কৌতুহলী পাঠককে পড়তে বলব £ (1) Reports from Projects 
of Experimental Housing Schemes ; (2) C.B.R.IL.—Literature 
on ‘Cavity Wall’ ও (3) Advisory Report No.5, June ১75 
from N. B. 0. 

একটি অনুরোধ £ আপনার বাড়িতে এ-জাতীয় দেওয়াল যদি আদৌ 
কেউ গীথেন, তবে দয়া করে আমাকে প্রকাশকের ঠিকানায় পোন্টকাৰ্ডে 
জানাবেন ৷ 

শাখত্েের গঁীহন্নি 2 পাথর যেখানে সহজে পাওয়া যায়, সেখানে 
ইটের বদলে পাথরের গাঁথনিতেও দেওয়াল গাঁথা হয়। বাংলাদেশে পাথরের 
গাথনির কাজ অল্পই হয়ে থাকে; তবু আমাদের এবিষয়ে মোটামুটি ধারণা 
থাকা দরকার। ইটের গীখনির সঙ্গে পাথরের তুলনামূলক বিচারে এই কয়টি 
কথা মনে রাখ! দরকার £ 

(১) পাথরের দেওয়াল ইটের দেওয়াল অপেক্ষা চওড়ায় বেশী হয়। 
পাথরের দেওয়াল অন্ততঃপক্ষে ৪০ সে. মি. চওড়া হবে, অপরপক্ষে বর্তমান ' 
বাঙলা ইটের দেওয়াল ১০৮ (২৫০ মি. মি.) ; ৫” (১২৫ মি. মি.); অথবা ৩৮ 
(৭৫ মি. মি.) চওড়া গীথ! যায় এবং মডুলার ইট চালু হলে মাত্র দু-রকমের 
গাঁথনি সম্ভবপর হবে, ২০ সে. মি. অথব| ১০ সে. মি. চওড়া । 

(২) পাথরের দেওয়াল অপেক্ষাকৃত বেশী শক্ত হয় । কিন্তু, গাঁথতে সময় 
নের বেশী ৷ 


দেওয়াল ৫৯ 


(৩) পাথরের গাঁথনি শুধু সময়সাপেক্ষই নয়, এতে মিক্তির দক্ষতা বেশী 
দরকার। ইটের গীথনির কাজ অনেকটা গতানুগতিক । কিন্তু, পাথরের কাজে- 
বেশী ‘এলেম’ দরকার | ৮৬7 

(৪) পাথরের কাজে খরচ পড়ে বেশী । 

পশ্চিমবঙ্গে একেবারে উত্তর অংশের দাজিলিঙ জেলা ছাড়া, পাথরের 
দেওয়ালের ব্যবহার দেখা যায় না । কিন্তু, ব্যবসায় অথবা চাকুরির প্রয়োজনে 
আমাদের অন্য রাজ্যে বহুল প্রচলিত এই পাথরের গাঁথনি সম্বন্ধে মোটামুটি 
অবহিত থাকা প্রয়োজন । 

পাথরের গীথনির কাজকে আমরা মোটামুটি ছুই ভাগে ভাগ করতে পারি ;. 
ঘথা --এ্যাশলার-গঁথিনি এবং রাবল-াথনি । রাবল-গাথনির আবার 
নানান্‌ প্রকারভেদ আছে; ষথা_-আন্ণকোস ডি-রাবল, কোসড'রাবল, 
ব্যাশ্ডাম-র্যাবল প্রভৃতি ৷ 

ধ্যাশলার-গাঁথনি 2 এ-কাজে প্রথমতঃ কোয়ারি থেকে পাওয়া পাথরকে 
চতুষ্কোণ মাপে নিপুণ করে কাটিতে হবে ৷ পাশগুলি যেন এবড়ো-খাবোড়া না 
থাকে। প্রতি বদ্দ৷ অন্ততঃ ২৫ থেকে ৩০ সে, মি. উচু হবে। এযাশলার- 
গাথনি বস্তুতঃ ইটের গাঁথনির মতোই সাজানো হয়-_জোড়াইগুলি ৩ থেকে 
৬ মি. মি. অপেক্ষা বেশী হয় ন| ৷ এর খরচ অত্যন্ত বেশী ৷ 

রাৰল-গাঁখনি £ রাব্‌ল-গাথনির পাখরগুলি এ্যাশলার-গাথনির চেয়ে 
আকারে ছোট হয় এবং এই পাথরের সবগুলি কোণই যে সমকোণ হ'তে হবে” 
তার মানে নেই। কোন কোন 
ক্ষেত্রে দেওয়ালের বাইরের দিকটা 
শুধু সমতল রাখা হয়; ভেতরের 
দিকে এলোমেলোভাবে জোড়াই 
করা হয় (চিত্র_-43)। ব্যাণ্ডাম- 
রাঁবল গাঁথনিতে রদ্দ। ব'লে বস্তুত: = 
কিছু থাকে না। কোণার পাথর 
(একে বলে কুয়োইন) রদ্দ। হিসাবে 
সমান মাপে সাজানো হ’লেও বাকি 

ংশ এলোমেলোভাবে গাঁথা হয় (চিত্র--44)। কিন্তু অনেক সময় র্যাগডাম- 
্যাব্‌ল এমনভাবে সাজানো হয়, যাতে প্রতি তিনটি বা চারটি কুয়োইনের পর 
আমরা এক-রদ্দা পাথরের সমতল পাই। চিত্র--45-এ লক্ষ্য ক'রে দেখুন, প্রথম 


১ বাস্ত-বিজ্ঞান 


ও চতুর্থ কুয়োইনের মাথায় সমস্ত র্যাগ্ডায়-রাবংল পাথরগুলি এক সমতলে শেষ 
হয়েছে। এই জাতীয় গাথনিকে বলা হয় স্কোয়ার্ড কোর্সড ব্যাগাম-র্যাবল। 


SQUARED UnscourssD 
মত MaAsonRY: 


চিত্র--££ চিত্ৰ-45 

চদেো-আঁশ্ণল। গলি হা কল্পোসিড স্য্ালন্মূলি 9. অনেক 
সময় দেওয়ালের... বাইরের 
অংশটা পাথরের গাথনি 
ক'রে, পেছনের অংশটা ইট 
বা কংক্রিট দিয়ে ভতি কর! 
ইয়। - এযাশলার-গাঁথনির 
খরচ কমানোর জন্য শুধু 
বাইরের দিকট| শ্যাশলার 
গেঁথে পিছনের অংশট৷ ইট, 
ংক্ৰিট অথবা, কোড, 
র্যাণ্ডাম-রাবল  গাথনিও 

' করা হয়'। এক্ষেত্রে পাথরের: 
গাথনির _ হেডার-রদ্দা 
পেছনের অংশের সঙ্গে বণ্ডিং 

রক্ষা করে। | 

এছাড়াও লোহার ক্ল্যাম্প 
দিয়ে অথবা জগংল কারে 
বণ্ডি-এর ব্যবস্থা কর! হয় । 
১২ চিত্র--46-এ লক্ষ্য ক'রে 
দেখুন এই রকম একটি দেওয়ালের সেক্শানাল-এলিভেসান দেওয়া হয়েছে | 7... 


' দেওয়াল ৬১ 
বনিয়াদ এবং ভিত অংশে এযাশলার-গাথনির (&.-চিহ্নিত) পেছনে আছে 
কোর্সড র্যাণ্ডাম-রাব.ল (]২ -চিহ্নিত) পাথরের গীথনি ৷ একতলা অংশে পেছনে 
আছে ইট (8.-চিহ্নিত) এবং প্যারাপেটে শুধু কংক্রিটের ব্যাকিং (2-চিহ্নিত) । 
আরও দেখুন, বনিয়াদ অংশে জগ্‌ল করা হয়েছে, একতলায় হেডার-কোর্স-ই 
বণ্ডিং রক্ষা করছে এবং প্যারাপেট অংশে আছে লোহার ক্ল্যাম্প । 
ক্রুংলিনজটেলি চদে্্ডলযালল 2 কংক্রিটের দেওয়াল আমরা এই গরম 
দেশে সচরাচর বাইরের দিকে তৈরি করি না। দু’টি ঘরের পার্টিসান দেওয়াল 
হিসাবে এই জাতীয় দেওয়ালের ব্যবহার আছে। কংক্রিটের সব দেওয়ালই 
অ-ভারবাহী | সাধারণতঃ আর. সি. পিলারের সাহায্যে ছাদের ভার বহন কর! 
হয়। কংক্রিটের দেওয়াল তিন রকমের দেখা যায়; 

(১) স্বন্থানে ঢালাই £2 চিত্র_-47-এ এই জাতীয় একটি দেওয়ালের 
চিত্র দেওয়া হয়েছে । ছবিতে যেমন 
দেখানো হয়েছে, দেওয়ালের দু" 
পাশে কাঠের সেন্টারিং ক'রে কংক্রিট 
স্বস্থানে ঢালাই করা হয়েছে। ৬" 
অর্থাৎ ১৫০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত চওড়া 
দেওয়ালে লোহার-ছড়: দেওয়ালের 
মাঝামাঝি বাঁধা হয় । তার চেয়ে বেশী ৰ 
চওড়া হ’লে দেওয়ালের দু’পাশে দু-দফু। কলাম, ৮-লোহার-ছড় 
লোহার-ছড় বাধতে হয় । ছবিতে লক্ষ্য ০সকংক্রিটের দেওয়াল। 
ক'রে দেখুন, দেওয়ালের সঙ্গে একই সঙ্গে একটি পিলার ঢালাই করা হচ্ছে। 

(২) পুর্বে ঢালাই কর1ঃ 
চিত্র--48-এ যে দেওয়ালটি 
দেখানো হয়েছে, তার ইংরাজী 
'আই'-অক্ষরের মতো! দেখতে 
পিলারগুলি এবং ২ মিটার * 
১৫০ মি. মি.১৯৫০ মি. মি. 
মাপের কংক্রিটের স্যাবগুলি' 
আগেই ঢালাই করা হয়েছে। 


চিত্র_-48 : 
এ=পূর্বে-ঢালাই করা আর. সি. পোস্ট, 
১-পূর্বে ঢালাই কর স্লাব। সেগুলি জমাট বেঁধে গেলে 


প্রথমে পিলারগুলি স্বস্থানে বসানে। হয় এবং স্যাবগুলি তার খাজে খাঁজে ওপর 


৬২. বাস্ত-বিজ্ঞান 

থেকে ঢুকিয়ে বসানো হয়। অল্প মশল্লা দিয়ে এগুলি জুড়ে দেওয়া হয়। 
কংক্রিটে মশলার ভাগ হয় ৪ £২ £ ১ ৷ তার অর্থ, আর, সি, সি, অধ্যায় পড়লে 
বোঝা যাবে। 

(৩) কংক্রিট ব্লক : মাটি পুড়িয়ে যেমন ইট হয়, তেমনি কংক্রিট 
জমিয়েও কৃত্রিম ইট ব| কংক্রিটের ব্লক বানানে! চলে । ইটের মতো। অথবা 
এযাশলার-গাথনির মতে| এবার আমরা তাই দিয়ে দেওয়াল গাথতে পারি। 
এই ব্লকগুলি বিভিন্ন মাপের হয়। প্রচলিত মাপ ১৬*১৫৮*১৫৮*। অধুনা 
মাঝখানে ফাপা রেখে হলো-ব্রক তৈরি করার রেওয়াজ হয়েছে । চিত্র--49 


চিত্র_-49 


A এবং B যথাক্রমে তিন-ফোকরওয়ালা ও ছুই-ফোকরওয়ালাগুলো-ব্রক। 
চিত্র_-49-০ এবং D-তে লক্ষ্য ক'রে দেখুন, প্রত্যেকটি ব্লক যথাক্ৰমে ইংরাজী 
৮ এবং 07 অক্ষরের মতো দেখতে । দু'টি ব্লক গায়ে গায়ে লাগালে তবে 
একটি চৌকোণা ব্লকের রূপ নেয়। কংক্রিট ব্লকের দেওয়ালেঞ্জপ্রায় তিন 
ভাগের এক ভাগ অংশ ফাপা থাকে । এই জাতীয় দেওয়ালের এ-পাশ থেকে 
ও-পাশে শব্দ এবং উত্তাপ সহজে যেতে পারে না । ফলে, ঘরটি বাইরের উদ্ভাপে 
‘সহজে গরম হয়ে ওঠে ন৷ পার্টিসান দেওয়াল হিসাবেই এর ব্যাপক ব্যবহার ৷ 
মাপগুলি এ-চিত্রে আমরা ইঞ্চিতে দেখিয়েছি । সি. জি. এস. পদ্ধতিতে 
A এবং B-চিহ্নিত ক্লকগুলি তৈরি হতে পারে ৪০০ মি. মি. ১২০৩ মি. মি.১ 


দেওয়াল ৬৩ 


১৯৬ মি. মি. এবং 0 আর 1[)-চিহ্নিত ব্লকগুলি ৪০০ মি. মি. ৮৩০০ মি.মি 
১৯৬ মি. মি আকারের । 

লা -শাল্োজ্জাল্ল৷ ওলা $  চিত্র__50-এ একটি লাখ 
পলেস্তীর। দেওয়ালের স্কেচ দেওয়। হয়েছে । এগুলি অ-ভারবাহী দেওয়াল। 
ফলে, মাঝে মাঝে পিলার দিতে হয়। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, দেওয়ালের মাঝ- 
খানে একটি আর. সি. সি. পিলার দেওয়া হয়েছে । পিলারের দু'পাশে ৩" 
অর্থাৎ ৭৫ কি. মি কংক্রিটের দেওয়াল। দেওয়ালে £১-চিহ্নিত অংশে বাশের 
ৰাতা ব| কঞ্চি বোনা হয়েছে; 9-চিহ্নিত অংশে লোহার এক্সপ্যা্ডে মেটাল 
জালতি আঁক| হয়েছে । বাস্তবে অবশ্য কেউ একই দেওয়ালে এভাবে বাশের 
ৰাত| এবং তারের জালতি ব্যবহার করে না। একই চিত্রের সাহায্যে দু-রকম 
ব্যবস্থা দেখানে। হয়েছে মাত্র । 


চিত্র ৪0 


এ=বাশের বাতার রি-ইনুফোস মেন্ট ; 
-এক্সপ্যাণ্ডে মেটাল ব্লি-ইনফোস মেণ্ট ; 
০=আর. সি. পিলার । 
ষাই হোক, প্রথমে মাঝখানের জালতিটা খাড়া ক’ৰে বাঁধা হয়। তারপর 
দুই দিক থেকে কনিকের সাহায্যে সজোরে মশল্লাকে পলেস্তারা করার নতো 
ও জালতিতে মারা হয়। দু’পাশের মশল্ল৷ লোহার অথবা বাশের জালতির 
ফাক দিয়ে পরস্পরের গায়ে লাগে এবং জমাট বেঁধে একটি নিরেট দেওয়ালে 
পরিণত হয়। গত মহাযুদ্ধের সময় সেনা-বিভাগ এই ধরনের দেওয়াল প্রচুর 
তৈরি করেছিল। 
সুলি-্বাস্পেল দেণ্্ডজ্সাল্ল 2 মুলি বা তরজা বাশে ভরাট বাশের 
মতো নিরেট গিট থাকে না॥ এগুলি ফাটিয়ে লম্বা লম্বা কঞ্চি বার করা হয়। 
ওপরের মহুণ অংশ দিয়ে, উন্নততর বেড়া হয় যে তাকে বলি পিঠামুলি 
দেওয়াল। ভেতরের অমস্থণ অংশ দিয়ে তৈরি হয় বুকামুলি দেওয়াল। 
প্রথমটি অপেক্ষা! দ্বিতীয়টি সস্তা, টেকেও অল্পদিন। এই বেড়াগুলি সচরাচর 


৬৪ বাস্ত-বিজ্ঞান 


প্রায় ২ মিটার অর্থাৎ ৬ ফুট পর্যন্ত চওড়া হয়। মূলি দেওয়াল বোনবার নানান্‌ 
রকম নমুনা আছে। তিন-ঘরের কোনাকুনি ( ডায়গোনালি উভেন ) বীধুনিই 
( চিত্রত].-£; ) বেশী প্রচলিত। দরমার মতো দুই ঘরের সোজাস্জি 
( চিত্র--51. 9) বাধুনিও চলে । এছাড়া একদিকে ( খাড়াভাবে ) পিঠামুলি 
কঞ্চি এবং অন্যদিকে (জমির সমান্তরাল) বুকামুলি ককি দিয়ে বুকা-পিঠ। 
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চিন্র_৪। 
£ সতিন-খরের কোনাকুনি বুনানি দুই ঘরের সোজাসুজি বুনানি, 
9.বুকা-পিঠা বুনানি ; 7১--তিন-ঘরের দোজাস্থজি বুনানি। 

বুনানিও দেখা যায় (চিত্র -51-0)। এগুলি কিছু সস্তা পড়ে ৷ চিত্র__51-0তে 
তিন-ঘর-অন্তর সোজাস্থুজি বুনানির প্যাটার্ন দেখানো! হয়েছে। এক বাণ্ডিল 
তরজায় ৬৭৬৫ বৰ্গফুট বুনানি করা চলে। প্রতি বর্গফুটে 3" ২৯” বুনানির 
. জন্য বাশ লাগে গড়ে ৬ খানি এবং প্রতি বর্গমিটারে খরচ পড়ে স্থান ভেদে ৭২৫ 

থেকে ৭'৫০ টাকা । 
দলস্মাল ০দলশুয্সালন £ দরমা অথব| চাটাই আমরা বাজারে পাই 
৪৯৩: মাপের অথবা ৩৯২২ মাপের । ছুটি দরম| ছু+পাশে রেখে কঞ্চি 
দিয়ে ডবল্‌-দরমার দেওয়াল বাধা হয়। এক-একটি খোপ ৯*১৫৯" থেকে ১২৭৯৫ 
১২" পর্যন্ত করা চলে৷ দরমার দেওয়াল মুলির দেওয়ালের চেয়ে সম্তা। কিন্ত 
বর্ষার সময় উইপোকার আক্রমণে নৃষ্টও হয় তাড়াতাড়ি । এদের হাত থেকে 


দেওয়াল ৬৫ 


বাঁচবার জন্য. মেঝে থেকে ১২ থেকে ২' পর্যন্ত আলকাতর৷ লাগিয়ে দেওয়। 
যেতে পারে । অনেকে খরচ কমানোর জন্য মেঝে থেকে প্রথম ছয় ফুট এক 
প্রস্থ মুলি-দেওয়াল বেঁধে উপরের অংশে দরমার দেওয়াল বীধেন | কারণ, 
উই ও বৃষ্টির আক্রমণ নীচের অংশেই বেশী ৷ প্রতি বর্গমিটারে ডবল দরমা 
দেওয়ালে খরচ পড়ে প্রায় ৫০০ টাক|  মুলিবাশ, মাটি বা দরমার দেওয়াল 
যারা তৈরী ও বিক্রয় করে তার! সের্টমিটারের মাপ আজও বোঝেনা, তাই 
এখানে ফুট-ইঞ্চির হিসাবেই কথা বলতে হচ্ছে। 

আপ্রলা-াশ্পেল্র এদুওওয্সাকন 2 আধল৷ ভরাট বাশ মাটি থেকে 
খাড়া ক'রে পাশাপাশি সাজাতে হবে । কিছুটা অংশ পোতা থাকবে মাটির 
ভেতর। মোটা কঞ্চি বা আধলা-বাঁশ মাটির সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে এই পাশা- 
পাশি সাজানে। বাশগুলিকে বাধতে হবে। এর দু'পাশে কাদার পলেস্তারা 
দেওয়া হবে । যেখানে আগুন লাগার ভয় আছে যেমন__রান্নাঘরের দেওয়াল 
__সেইখানে এই জাতীয় দেওয়াল খুব কার্যকরী । তা ছাড়া, অ-ভারবাহী 
দেওয়ালের মধ্যে এই আধলা-বাশের দেওয়ালের একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে, 
দৃষ্টি ও অবণের পথে বাধা স্থষ্টি করে। ফলে, গ্রাম্য বাস্ততে পার্টিসান দেওয়াল 
হিসাবে এর একটি বিশেষ স্থান আছে । খরচ মুলি-বাশের চেয়ে কম এবং 
দরমার চেয়ে বেশী । অবশ্য ধ'রে নেওয়। হচ্ছে, মুলি-বাশ, ভরাট-বীশ ও দরমার 
কোন একটি যেখানে দুষ্পাপ্য বা সহজলভ্য নয় । 

সাভিল 2দওজ্ঞাল € স্মরণাতীত কাল থেকে পৃথিবীর নানা দেশ ও 
গ্রামে মানুষ মাটির দেওয়াল তৈরি করেছে। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে; 
কাদার দেওয়াল কমজোরী ও ক্ষণস্থায়ী । তাই তার! রাতারাতি গ্রামে 
কংক্রিটের আমদানি করতে চান । কিন্তু, দেশের অন্যান্য উন্নয়ন-কাজে সিমেপ্ট- 
লোহার চাহিদা এত বেশী এবং গ্রাম্য গৃহ-সমস্তার প্রশ্নটা এত ব্যাপক যে, 
বর্তমান অবস্থায় গ্রাম্য বাস্তশিল্লে মাটির দেওয়াল অপরিহাধ। পাথরের 
দেওয়ালের মতো মাটির দেওয়ালও বেশী চওড়া হয়। তাই, এই গ্ৰীষ্মপ্ৰধান 
দেশে মাটির তৈরী দেওয়ালের ঘর শীতল হয়। সাধারণত;, কাতিক-অদ্রাণ 
মাসে যখন আকাশ থেকে জল নামে না, অথচ নদী-নালা-খাল-বিলে জল 
অপ্রতুল নয়, তখনই এই দেওয়াল গাথা সুরু হয়। কাদাটা ছেনে নিয়ে ১৬" 
থকে ২” চওড়া এবং ১৬" থেকে ১৯" উচু ক’রে এ-দেওয়াল এক- 
একটি স্তরে গীথতে হয়; সপ্তাহ খানেক রোদে শুকিয়ে গেলে, তার ওপর 
দ্বিতীয় স্তর গাথা হয়। এভাবে বর্ষার আগেই দেওয়াল গাথা শেষ ক'রে চাল- 
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ছাউনি সম্পূর্ণ করতে হয়। মাটির দেওয়াল গাথবার সনয় কয়েকটি বিষয়ে 
সতর্কতা অবলম্বন করা৷ উচিত। 

(১) দেওয়ালের বাইরের দিকে যেন খাঁজ বা ধাপ না থাকে । বাইরের 
'কোণাগুলি গোলাকতি ক'রে দেওয়া ভালো । 

(২) প্লশ্থটা পোড়া-ইটেরে ' গাথতে পারলেই ভালে৷ অভাবে বাইরের 
দিকে ঢাল দিয়ে বর্ষার জলটাকে দ্রুত সরিয়ে দেবরি বাবস্থ! কর! চাই ৷ 

(৩) ছাদের ছঞ্চ| বা ঈভ-লাইন যেন একটু বেশী বেরিয়ে থাকে । 

(৪) ' ইছুরে সচরাচর মেঝে এবং দেওয়ালের সংযৌগ-স্থল আক্রমণ করে। 
তাই এ-সকল স্থানে একটি তারের জালতি পেতে দেয়৷ চলতে পাঁরে। সেটা 
ব্যয়বহুল মনে হ'লে, মেঝের পর প্রথম রদ! ব| প্রথম ‘পাট’ গাথবার সময় 
কাদার সঙ্গে কিছু কাচের কুঁচি মিশিয়ে নেওয়া যায় । লক্ষ্য ক'রে দেখা গেছে, 
তাহ'লে ইদুরের উপদ্রব কম হয়। 

কাদার দেওয়ালে নীচের পাটগুলি বেশী চওড়া ও বেশী উচু হয়। ওপরের 

দিকে ক্রমশঃ সরু এবং পাটগুলি কম উচু হয় । সাধারণতঃ, মাটকোঠা গেবলের 

মাথা পর্যন্ত উনিশ-কুড়ি পাট গাঁথা হয়। নীচের পাট তিন থেকে সাড়ে 
তিন পোয়া এবং উপর দিকে দুই ব। আড়াই পোয়। গাঁথনি হয় (১ পোয়া 
হঁ হাত-৪ই” ইঞ্চি )। 

ঞ্যান্নান্সিসিস 2 সিমেন্ট-বালির ১৪৬ মশল্লায় বনিয়াদে 
'এবং প্লিন্ছে এক নং ইটের গাঁথনি-_ প্রতি ঘনমিটার দর £ 


ইট-..৩৯০ খানি ২৫০০০ টা. প্রতি হাজারে 5২, ৯৭৫০ 
সিমেন্ট--.০+০৬ টোন্‌ ৩৬০৭০ টা, প্রতি টোন্‌ দরে. -.. ২১:৬০ 
বালি.-.০৩৩ ঘনমিটার ২৭'০* টা প্রতি ঘঃ মিঃ A ৮৯১ 
পরিবহন খরচ (আঃ) ক ১:৩৩ 
১২৯০১ 
ঠিকাদারের ঘর-খরচ, লভ্যাংশ ও ট্যাক্স ই:২০%: লা ০১১ ২৫৮৭০৷ 
মজুরি £ ।) ১৫৪৮১ 
রাজমিস্তি ... ০৮ ১১০০টা দরে _ == ০৮৮ 

মিস্তি --- ১২৫ ১০০০ টা. , = ১২৭৫৪ 

মজুর ১ ১২৫ ৮৫০ টা. স্ন = ১০৬২ 

খুচর৷ ৷ আঃ) * 9০:8৫ 

কা ৰং ২৬:০৭ 


ধরা ষাক ১৮১০০ টা প্রতি ঘনমিটারে। 


দেওয়াল ৬৭ 
ভিক্া৷দলৱলেল ভৱাভল্য € (১) ইটের গাখনিতে ঠিকাদার ন্তাষ্যত: 
কিভাবে মাপ পাওয়ার অধিকারী, তা সৰ্বপ্ৰথমে জেনে নেওয়া যাক্‌ ; 

(ক) নন্মায় যেখানে ১০" ( ২৫০ মি. মি.) অথবা ১৫ (৩৭৫ মি. মি.) 
ইত্যাদি মাপ লেখা আছে, সেখানে যদি গাথনি চওড়ায় বেশী হয়, তাহলেও 
ঠিকাদার মাত্র নক্সায়-লিখিত-মাপ পাওয়ার অধিকারী । ইটের মাপ বড় 
হওয়ার জন্য, অথবা মশল্ঞা মোটা বাঁ পুরু হওয়ায় অনেক সময় ১০ 
দেওয়াল ১০৭২ অথবা ১০ মাপের হয়; সেখানে ঠিকাদার মাত্র ১০" মাপ 
পাবেন। অনুরূপভাবে কোনও একটি দেওয়াল নঝ্সায় যদি লম্বায় ১০০ ০” 
দেখানে। হয়, অথচ গাঁথনির সময় যদি সেটা ১০০১ হয়, তাহ'লে ঠিকাদার 
১০০ ফুট মাপই পাবেন। কিন্তু এ দেওয়ালটি যদি ৯৯ _-১১% হয়, তখন 
ঠিকাদার মাত্র ৯৯১১” মা বন। কখনই নঝ্সায় লিখিত ১৭৭--* 
মাপ তিনি পাবেন না। অৱস্থা, নির্দেশিত ১০০০ লঙ্কা দেওয়াল ১০* --১' 
অথব| ৯৯'--১১" হ’লে, সেটা ভেঙে ১০০০" করতে হবে কিনা) তা ভারপ্রাথ 
বাস্তকার বলবেন। 

(খ) গাথনির মাপ থেকে জানাল-দরজার কোকর এবং লিন্টেলের আয়তন 
বাদ দেওয়। হবে, কিন্তু বীমের প্রান্তদেশ, ছাদের কাঠামোর কোনও প্রান্তদে শ। 
বীমের জন্য তৈরি বেড-রক, ছোট ১ বা ভেটিলেটার (যার মাপ ১৪৪ 
বর্গইঞ্চি বা ০১ বর্গমিটারের কম), ৫” (১২৫ মি. মি.) দেওয়ালে হানি-কন্ব 
ফোকর অথবা দরজী-জানালায় জাম্বের এ ইত্যাদি বাদ যাবে ন৷ । 

(গ) চৌকোণ৷ পিলারের মাপ নেওয়ায় কোনও অস্থৃবিধা নাই; কিন্ত 
ছয়-কোণ|, আট-কোণা অথব। গোলাকুতি পিলারের ক্ষেত্রে ঠিকাদার 
“ডায়ামেটারের” উপর একটি বর্গক্ষেত্রের হিসাবে মাপ পাওয়ার অধিকারী । 
চিত্র--52-এ একটি ছয়-কোণ| পিলারের সেক্সানাল-প্র্যান দেখা যাচ্ছে । এটি 
গেঁথে তোলার জন্য ঠিকাদার ই চতুষ্কোণ আয় তক্ষেত্রের মাপ পাবেন । 

(২) মশল্লার জোড়াই যেন ১০ থেকে ১২ মি.মি.-র অপেক্ষা বেশী চওড়া না 
হয়। মনে রাখ! দরকার, ইটের চেয়ে সাধারণতঃ মশল্লার দাম বেশী একশত 
ঘন মিটার প্রমাণ ইটের গাঁথনিতে হিসাবমতো ৩৬ ঘন 
মিটার মশলা লাগার কথ|। ইটগুলি অসমান মাপের হ’লে = 
অথবা ছোট হ'লে মশঙ্ন। বেশী লাগে, ৩৮ এমন কি ৪" 
ঘন মিটার পৰন্ত লাগতে পারে | যদি বাস্তব ক্ষেত্রে দেখেন ৷ চিত্-62 
অশল্প। এর চেয়েও বেশী লাগছে, তখন বেশী দাম দিয়েও অপেক্ষাকৃত: ভালে 
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ইট অর্থাৎ সব সমান মাপের ও প্রমাণ মাপের ইট কিনে দেখুন পড়তা কম 
পড়ে কিনা ৷ 

(৩) কাজ স্থরু করার পূর্বে, গ্ল্যানটা ভালে| কারে বুঝে নেওয়া উচিত। 
তাহ'লে কাজে ভুল হবে কম, ভাঙতেও হবে কম। প্র্যানে জল-নিকাশী নর্দমার 
কোকর, রান্নাঘরের ধূম-নির্গমনের পথ বা ফ্লু-পাইপের রাস্তা, ঘুলঘুলি বা 
ভেণ্টিলেটার, কড়ি বা জয়েস্টের জন্য বেড-প্লেট, হোল্ডিং-ডাউন-বোশ্টের ফাক 
কোথায় কি রাখতে হবে, প্রথমেই সেটা দেখে ও বুঝে নিন। আপনার 
প্রধান মিন্ত্ৰিকেও সেই অনুসারে বুঝিয়ে দিন--যাতে আপনার অন্ুপস্থিতিতেও 
ভুল গাঁথনি না হয়ে যায় । অনেক সময় ৩” বা ৫" (৭৫ বা ১২৫ মি. মি.) চওড়া 
পার্টসান দেওয়াল মেঝের ওপর থেকে গাথা হয়। চারদিকের ভারবাহী- 
দেওয়াল গাথা শেষ হ'লে ছাদ হবে, হবে, তারপর এই পার্টিসান 
দেওয়াল গাঁথা হয় । কাজের উপর তীক্ষ নজর থাকলে, চারদিকের ভারবাহী- 
দেওয়াল গাথবার সময়েই ঠিক জায়গায় ভবিষ্যৎ ৫ ইঞ্চি অথব| ৩ ইঞ্চি পার্টিসান 
দেওয়ালের জন্য দাড়া ছেড়ে রাখা যেতে পরে । 

(8) ঠিকাদারকে সব সময় ভবিষ্যৎ কাজের কর্মসুচী মনে রেখে বর্তমানে 
কাজ করতে হবে। ভালো ঠিকাদার এজন্য ভিত কাটার পূর্বেই খোয়া ভাঙার 
ব্যবস্থা করেন, গাথনি প্রিন্থ-লেভেলে এসে পৌছানোর পূর্বেই তার ভারার বাশ 
ও তক্তার ব্যবস্থা হয়ে যায়। জানালা-দরজার মাথা পৰন্ত গাথনি হবার 
আগেই তিনি ব্যবস্থা করেন লিন্টেল ঢালাই-এর জন্য তক্তা এবং লোহার-ছড় 
তিনি পূর্বেই বীকিয়ে নেন। এমনিভাবে, আগামী দিনের কাজের সব ব্যবস্থা 
তিনি সময়মতো ক'রে রাখেন। এতে কোনও সময়েই মিন্ত্রি ও মজুর কাজে 
অস্থবিধা ভোগ করে না। 


(৫) এ-ছাড়া কাজের সময় কোথায় কি অস্থবিধ| হচ্ছে, সেটা ঠিকাদার ' 


তীক্ষ-দৃষ্টি দিয়ে বুঝে নেবেন। মিস্বি ও ম্জুরদের ঠিকভাগে কাজ বণ্টন ক'রে 
দিতে হবে ৷ মিস্ত্রি যেন তার প্রয়োজনমতো সময়ের ব্যবধানে ইট ও মশল্লার 
সরবরাহ পায়, এটা লক্ষ্য রেখে মজুরদের সাজাতে হবে। যে ঠিকাদার দক্ষ 
সেনাপতির মতো তার সেনা-বাহিনী সাজাতে পারেন, তীর কাজ ঠিকমতো উঠে 
যায়; গাথনির সময় ঝরে-পড়া মশল্লাও নষ্ট হয় না। দেওয়ালের গায়ে চটের 
খলে বিছিয়ে, সেগুলি তার মজুরভাইয়ের| আবার কড়াইতে কুড়িয়ে তোলে। 
ভুক্ত্ৰা৷নশৰাপ্নকেল্স কর্ডজ্য 2 স্পেমিফিকেসন অনুযায়ী ঠিক কাজ 
হচ্ছে কিনা দেখে নেওয়াই তন্বাবধায়কের প্রধানতম কাজ। স্পেসিফিকেসনে 


-. দেওয়াল ৬৯ 


কি কি নির্দেশ দেওয়া আছে, সেগুলি ভালে| ক'রে বুঝে নিতে হবে ৷ বিভিন্ন 
মাল-মশলা স্পেসিফিকেসন অনুযায়ী ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা, মশল্লার ভাগ ঠিক 
আছে কিনা, তা দেখে নিতে হবে । এ ছাড়াও কাজ কি ক'রে ভালো করা 
যায় তা জানতে এবং সেদিকে নজর রাখতে হবে ৷ 

(i) প্রথমতঃ, ইটগুলি ব্যবহার করার পূর্বে অন্ততঃ ঘণ্ট। দুই-তিন জলে 
ভেজানো! হচ্ছে কিনা দেখতে হবে । এ-ছাঁড়াও গাথনি হ'তে থাঁকা অবস্থায় 
এবং তার পরের সাতদিন পর্যন্ত গাঁথনিতে ( অবশ্য মাটির গাঁথনি বাদে ) জল 
দিতে হবে | মগে ক'রে জল দেওয়ার চেয়ে পিচকারি ক'রে জল দেওয়া ভালো ৷ 
এই 'জল-খাঁওয়ানো' (ইতরাজীতে বলে “কিওরিং) ব্যাপারটি যে কত গুরুত্বপূর্ণ, 
সাধারণ মিস্থি-মজুররা তা জানে না বলেই এ কাজে প্রায়ই গাফেলতি হ'তে 
দেখা যায় ৷ 

(ii) তত্বাবধায়ক নিজের হাতে গুনিয় ও ওলন ব্যবহার ক'রে মাঝে 
মাঝে দেখে নেবেন গাঁথনি নিভুলি হচ্ছে কিন! ৷ ভারায় ন| উঠে যে তত্বাবধায়ক 
মিস্ত্রির সাহায্যে ওলন পরীক্ষা করান, তাকে প্রায়ই ঠক্তে হয় । কিভাবে তিনি 
ঠকেন, তার দু'টি উদাহরণ চিত্র--53-এ দেওয়া হয়েছে। 

নিঃসন্দেহে এ-দেওয়ালাটি ওলনে নেই, 
অথচ ছু'দিক থেকেই ওলন ধরার. কায়দায় 
ক্রটি লুকিয়ে ফেলা হচ্ছে। চিত্র_53-এ 
বাম দিকে বা হাতে ওলন ধরার সময় তর্জনী 
দেওয়াল স্পর্শ করেছে__কাঠখানি নয়। চিন্ত 58 ৷ 

ডান দিকে ডান হাতে ওলন লাগাবার সময়, তোকে কাঠের উপর দিয়ে 
ঘুরিয়ে ওলনে আধ ইঞ্চি চুরি করা হয়েছে । যে তত্বাবধায়ক ভারায় উঠতে 
গররাজি, তাকে এ-ভাবেই দূৰ থেকে 
ঠকৃতে হয়। 

(৷ শুধু ওলন নয়, নিজের 
হাতে ফিতে, ফুটরুল, ম্পিরিট-লেভেল, abt 
পাটা ইত্যাদির সাহায্যে গাঁথনির  ৪৯=প্পিব্লিট-লেভেল; ৮=পাটা; 
ক্ৰটিশূন্যত৷ পরীক্ষা ক'রে নিতে হবে ৷ ৩-তিন-রদ্দী ভুল গাথনি; 
চিত্ৰ--54-এ, যে দেওয়ালটির এলি- গিত চি আছে! 
ভেসান দেখা যাচ্ছে, তার ওপরের তিন-রদ্দা গাঁথনি মাটির সমান্তরাল হয়নি। 
কিন্ত, পাটা ও স্পিরিট-লেভেল এমন জায়গায় বসানো হয়েছে, যেখানে বুদ্বুদ্টি 


৭০ বাস্ত-বিজ্ঞান 


স্পিরিট-লেভেলের ঠিক মাঝখানেই থাকবে ৷ তত্বাবধায়ক এই কারসাজি তখনই 
বুঝতে পারবেন, যখনই তিনি নিজের হাতে যস্ত্ৰটা বসাবেন +.পাটাখানি একট 
ডাইনে বা বামে সরালেই বুদ্বুদও স'রে যাবে, ভুলটা বোঝা যাবে | 
(৮) গীথনির সময় ইটের তিন দিকে. (উপর দিক বাদে) ঠিকমতো 
মশল্লা থাকছে কিনা, তা লক্ষ্য করতে হবে । মিস্ত্রি ইট ব্সাবার আগে, বেডটা 
মগে ক'রে ভিজিয়ে নেয় | মিস্ত্ৰির ডান হাতে থাকে কমিক (চিত্র-_35-০)। 
কড়াই থেকে ডান হাতে কমিকে ক'রে মশল্ল৷ তুলে বেডের উপর সেটা বিছিয়ে 
দেওয়াই হচ্ছে প্রথম কাঁজ। এই সময়েই আগের ইটখানার পাশে মশল্লা কমিক 
দিয়ে টিপে দিতে হবে । সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি থকথকে. মশল্লার উপর ইট- 
খানিকে বসিয়ে, অল্প নাড়িয়ে পাশের ইটের দিকে ঠেলে নিয়ে খাওয়া । এতে 
মশল্লাটা নীচে থেকে ঠেলে উপর দিকে উঠে আগের গাথা! ইটের সঙ্গে ফীকট৷ বন্ধ 
করে। তারপর বাম হাতে ইটখানি নিয়ে স্থতোর সই-সই ক'রে স্বস্থানে তাকে 
বনতে হবে। আল্গ! ক'রে বসালে হবে না-_কর্সিক অথবা বাশুলি দিয়ে 
ইউখানাকে ঠকে দিতে হবে_যাতে মশন্ন৷ ইটের ফাকে ঠিকমতো ঢুকে যায়। 
মশল্লা যেন ১৭ থেকে ১২ মি. মি.-র.বেশী না হয় ।.. এক এক রদ্দা ইট উচ্চতায় 
৩৪ অর্থাৎ ৮২ মি. মি হবে। এ-জন্য পাটার গায়ে যদি ৩৪" তফাৎ তফাৎ 
দাগ দিয়ে রাখা যায়, তাহ'লে সেটা গাথনির পাশে খাড়া ক'রে ধারে বোঝা যায়, 
প্রত্যেকটি রদ্দা সমান উঁচু হচ্ছে কিনা । যদিও খাতা-কলমে প্রত্যেকটি রন্ধার 
উচ্চতা ৩৪ হওয়ার কথা, কার্বক্ষেত্রে কিন্ত:৮১ থেকে ৮৫ মি. মি. পর্যন্ত হয়ে 
থাকে; স্থৃতরাং সাত-রদ্দ। গাথনির উচ্চতা হবে ১"_-১১৫ (মেট্ৰিক হিসাবে প্রায় 
৬৯০ মি. মি.) | আমরা তাই ধ'রে নিই যে, সাত-রদ্দী গাঁথনিতে দেওয়াল দুই 
ফুট উচু হবে । বস্তুতঃ অনেক মিস্ত্রি ৬০" লঙ্কা পাটাখানিতে সমান ২১ ভাগে 
দাগ দিয়ে রাখে । এখন এক মিটার লম্বা পাটাকে ১২ ভাগ করেও নেওয়া যায় । 
(৮) যাতে পরে পলেস্তার| করতে সুবিধা হয়, তাই দৈনিক কাজের শেষে 
কমিক অথবা লোহার একটি কাটা দিয়ে গাথনির জোড়াই-স্থান ই" থেকে 
ও" অর্থাৎ প্রায় ৬ মিলিমিটার গভীর ক'রে দাগ দিয়ে রাখা উচিত । ইংরাজীতে 
একে রেকিং আউট বলে। জয়েন্ট বা. জোড়াই-স্থানগুলি “রেক” ক'রে 
নেবার পর, বাটা দিয়ে বাড়তি মশল্লাটা দেওয়াল থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে 
হবে। এর পরের কাজ, দিন-সাতেক কিওর কৰ! অথবা জল-খাওয়ানো ৷ 
(৮) ঘরের চারদিকের দেওয়াল একসঙ্গে গাঁথবে হবে । এক দিকের 
দেওয়ালের গাঁথনি শেষ ক'রে, অপর দিকের কাজ করতে যাওয়া চলবে না । 


দেওয়াল ৭১ 


যেখানে ঠিকাদার মিন্ত্ৰিকে যথেষ্ট ভারার বাশ সরবরাহ করতে কার্পণা করে, 
সেখানে মিপ্তিরী এক দিকের দেওয়ালই বেশী উচু কারে গাঁখতে চায়। তত্বা- 
বধায়ক দেখে নেবেন, ভারবাহী-দেওয়াল যেন দৈনিক ১'২ থেকে ১৫ মিটারের 
চেয়ে খাড়াইতে বেশী ন| গাথা হয় | ৫" বাঁ ৩” (১২৫ বা ৭৫ মি. মি.) পার্টসান 
দেওয়াল খাড়াইতে দৈনিক ১ মিটার পর্যন্ত গাথা চলতে পারে: যদি দেওয়াল 
খুব বেশী লগা হয়, অথবা অন্য কোনও বিশেষ কারণে যঢ়ি চারিদিকের দেওয়াল 
একসঙ্গে গাথা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন দাড়া ছেড়ে গাথতে হবে । মিস্ত্রি অনেক 


সময় চিত্র--55-4-এর মতো দীড়া ব৷ ৰ 

অফসেট ছাড়ে; কিন্তু এ পন্থা তুল। ত 

দাড়া ছাড়তে হবে চিত্র-_55-B-এর 
নু 5 


মতো ৷ এর কারণ সহজেই অনুমেয় । 

চিত্র-55-A-এর খাজের মধ্যে পরে চিত্র -55 

ভালে| ক'রে মনন্লা দিয়ে গাঁথনি বরা যাবে ন! ৷ তাছাড়া পরবর্তী গাঁথনির 
ওজন চিত্র-55-B-এর ব্যবস্থা" অনুযায়ী ভালভাবে পূর্ববর্তী গাথনির ওপরে 
চড়িয়ে দেওয়া যায়, চিত্র 55-4-তে সে স্থবিধ| নেই । অবশ্য যেখানে মেঝের 
ওপর পরে পার্টিসান দেওয়াল গাঁথার কথা আছে, সেখানে ভারবাহী-দেওয়ালে 
চিত্ৰ-55-4A-এর মতো দাড়! ছাড়া হয়। 

(৬ অনেক দিনের পুরাতন দেওয়ালের সঙ্গে যেখানে নৃতন দেওয়াল 
যুক্ত কর! হচ্ছে, সেখানে পুরাতন প্রাচীরের দাঁড় ন| কেটে, নৃতন দেওয়ালটি 
পুরাতন দেওয়ালের গায়ে লাগিয়ে দেওয়াই বাঞ্চনীয় । এর কারণ হচ্ছে এই 
যে, গাঁথনি হবার পর নিজের ওজনে দেওয়াল কালে সামান্য কিছুটা মাটিতে বসে 
মায়। ৷ পুরাতন দেওয়াল সেভাবে ঠিকমতে। বসে গেছে। তার সঙ্গে নূতন 
দেওয়ালকে অজ্ছেন্য বন্ধনে বেঁধে দিলে৷ যখন নূতন দেওয়ালটি অল্প বসতে 
চাইবে, তখন জোড়াইয়ের জায়গায় কাট দেখা দেবে) কোন একটি দেওয়াল 
খুব বেশী লক্গা হ'লেও এইভাবে ফাক রেখে ( এক্সপ্যানসন জয়েন্ট দিয়ে )' গাথা! 
হয়। কোন দেওয়াল খুব লঙ্কা থাকলে, ভারপ্রাপ্ত বাস্তকারকে জিজ্ঞাসা ক'রে 
নিন, এক্সপ্যানসন জয়েন্ট দিতে হবে কিনা এবং হ'লে কি ভাবে দিতে হবে। 

(11) ক্লোজারের প্রয়োজন ছাড়া গাথনিতে আধলা-ইটের ব্যবহার নিষিদ্ধ ৷ 
মিন্ত্ৰির| ঝরে-পড়] মশল্লা চটের খলিতে সংগ্রহ ক'রে মশল্লার কড়াইয়ে আবার 
মেশায়। এতে আপত্তি করার তেমন কিছু নেই_যদি না কাজটা দেরীতে 
করা হয়। অর্থাৎ, ইতিমধ্যে মশল্লাটা যেন শুকিয়ে না যার। মশন্গার 
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।উপাদানগুলির মধ্যে চুন অথবা সিমেণ্ট-জাতীয় জমাট বীধাবার যে জিনিস 
আছে, সেটা জমাট বাধতে সুরু করার আগেই মশল্লা কড়াইয়ে দ্বিতীয়বার 
মিশিয়ে: নেওয়া চাই। মশল্লার উপাদানে অর্থাৎ বালি, স্থরকি প্রভৃতির সঙ্গে 
অবাঞ্ছনীয় মোট! দানা কীকর, গাছের শিকড় ইত্যাদি যেন না থাকে। থাকলে, 
চালুনির সাহায্যে পরিষ্কার ক'রে নিতে হবে। মশল্লায় জলের অনুপাত যেন কম 
বা বেশী ন| হয়, সেটাও দেখতে হবে । 

(x) ৫" বা ৩” (১২৫ ব| ৭৫ মি. মি.) পার্টিসান দেওয়ালে ভারার বাশ 
রাখবার জন্য কোনও ফোকর রেখে যাওয়া চলবে না। এক ইট অথবা দেড়-ইট 
চওড়া দেওয়ালে অবশ্য এই জাতীয় ফোকর রেখে যাঁওয়| চলতে পারে। কিন্তু সেই 3 
ফোকর (ক) স্ট্রেচার-কোর্সে ১০" লম্বা ইটের মাঝখানে রাখতে হবে; (খ) প্রতি. 
৮ ফুটের মধ্যে একই রদ্দায় একটি ফোকর থাকবে; (গ) খাড়াইতে ১ মিটার 
উঁচুতে আবার একটি স্ট্রেচার-রন্দায় ফোকর থাকতে পারে। ভারার বীশ খুলে 
নেবার পর ফোকর ইট ও মশল্ল| দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ভালো ক'রে বন্ধ করতে হবে ৷ 

() ৫" (১২৫ মি. মি. ) অথবা ৩ ( ৭৫ মি. মি.) পাৰ্টিসান দেওয়ালের 
মাথা যেন ছাদের ক্স্যাবের গায়ে না লেগে যায়--অন্তত ২” ( ১২ মি. মি.) যেন 
ফাক থাকে ৷ না হলে পরে কাট দেখা দেবে । 

(Xi) দরজা-জানালার ক্র্যাম্প বা হোল্ড-ফাস্ট, ছাদের কাঠের হোন্ডিং- 
ডাউন-বোন্ট, বৃষ্টির জল-নিকাশী-ডাউন-পাইপ আট্কানোর ব্যবস্থা, নর্দমার 
কোকর, গা-আলমারির ফাক, কুলুঙ্গি, লিশ্টেলের উপর তাক, গজাল প্রভৃতি 
গাথনির সঙ্গে সঙ্গে ক'রে যাওয়াই বাঞ্ছনীয় । এজন্য কাজ সুরু করার পূৰ্বেই 
-নক্মাগ্ডলি ভালো ক'রে দেখে নিতে হবে । 

(Xi) প্রত্যেকটি ইটের ওপর একদিকে নির্যাণকারীর ছাপ থাকে । 
একে বলে ফ্রগ। গাথনির সময় প্রতি রদ্দার ফ্রগটা উপরে থাকবে । ওপরের 
বুদ্দার সঙ্গে যুক্ত থাকবার জন্য ফ্ৰগের এই অমস্থণ খাঁজটি বেশ কার্যকরী ৷ 

কিন্ত, পাকা ছাদের ক্ষেত্রে শেষ-রন্দা গাথনি, অথবা! লি্টেল ঢালাই করবার 
পূর্বে শেষ-রদ্দ গাথবার সময় ফ্রগটা নীচের দিকে রেখে গাথা উচিত। এতে 
স্্যাবে বা লিন্টেলে ফাট ধরার সম্ভাবনা কমে ৷ 

বিঃ দ্রেঃ। ইটের গীথনিতে স্টেট-জয়েণ্ট এড়িয়ে যাবার জন্য, বিভিন্ন রকম গীথনির 
কায়দার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এ-বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হচ্ছে টুলিন ইটের 


আবিষ্কার। স্বৰ্গত: অধ্যাপক শ্রীপুলিনবিহারী: ঘোষ, বি, এস্‌ সি., বি. ই. এই বিশেষ ধরনের 
ইটের আবিষ্কারক ৷ ইংরাজী 'UL! ও তি অক্ষরের ইট তিনি আবিষ্কার করেন এর ভিতর “এ 


চু” সাজিদ 


দরজ৷-জানালার চৌকাঠ 
( উদডওয়াৰ্ক--ফ্ৰেমস্‌ ) 


লাল্ডল্নিলে কাল $ গৃহ-নিৰ্মাণ শিল্পে, কাঠ একটি অপরিহাধ অঙ্গ । 
দরজ|-জানালায় কাঠের চৌকাঠ ও পাল্লা, পাকা ছাদে কাঠের কড়ি ও বরগা 
এবং ঢালু ছাদে কাঠের ফ্রেমের ব্যবহার বহুল-প্রচলিত ৷  এছাড়৷ বাড়ি তৈরি 
করার সময় সাময়িকভাবে আমরা নানাভাবে বিভিন্ন কাঠের সাহায্য নিই । 
সেগুলি নির্মাণের পর আর দেখা যায় না; যেমন_ভারার তক্তা, ঢালাই কাজে 
ব্যবহৃত তক্তা ব| সেন্টারিং কাঠ প্রভৃতি | 
কাভেত্ৰ সলিল 3 কোনও একটা গাছ (অৱশ্য, তাল, বাশ 
ইত্যাদি গাছ ছাড়া) মাঝ বরাবর কেটে আমরা যদি লক্ষ্য করি, তাহ'লে চিত্র 
56-র মতো দেখতে পাব। গুড়িটার বাইরে যে একটা আস্তরণ আছে সেটা 
গাছের ছাল (বার্ক) ৷ ছালের তলাতেই খানিকটা অংশকে বলে রূসাল-কাঠ বা 
মরা-কাঠ। এর ইংরাজী নাম স্তাপ-উড ৷ 
বাইরের ছালটা যেমন গু'ড়িটার চতুৰ্দিক ঘিরে 
আছে, স্তাপ-উডটাও ওঁ রকম বলয়াকারে 
ভেতরের কাঠটিকে ঘিরে রেখেছে । শ্যাপ- 
উডের নীচে অর্থাৎ ভেতর-দিকে আবার ॥ মাঝ বা যু টা 
একটা বলয়ারুতি অংশ থাকে; এর নাম ০ বার্ক বা ছাল; ৭--বলয়-রেথ| ৷ 
_ হার্ট-উড ৷ স্ডাপ-উড ও হার্ট-উডের বলয়-রেখাগুলি স্পষ্টই দেখ! যায়। 
প্রতি বৎসৱই একটা ক'রে নূতন স্থাপ-উডের বলয়-রেখা বাইরের দিকে যোগ 
ভৰাল হখিধাজনক | একইট অথবা দেড়ইটের গাখনিতে সাধারণ ইটের ক্ষেত্রে 
দেওয়ালের এপাশ থেকে ও-পাশ পর্যন্ত স্টেট জয়েন্ট অনিবাধভাবে হবে; কিন্তু এই ‘]""ইটে 
দেড়-ইট অথবা এক-ইটের গীথনিতেও দেওয়ালের এ-পাঁশ থেকে ওপাশে সোজাসুজি জয়েন্ট হয় 
না। “ইটের এটাই সবচেয়ে বেণী স্থবিধ| ৷ ও ইটের গাঁথনিতে ড্যাম্প লাগার ভয় কম। 
দুৰ্ভাগ্যবশতঃ, এই বিশেষ ধরনের ইটের যথেষ্ট সুবিধা, থাকা সত্বেও এবং এই ইটের গাঁথনি 
অপেক্ষাকৃত সত্তা হওয়| সত্বেও, এর প্রচলন তেমন হয়নি। এই বিশেষ ধরনের '['0]া,]]খ8-ইট 
বাস্তবিদ্ধায় যুগান্তর আনার অপেক্ষা রাখে। আনুসদ্ধিত্ু পাঠক বিস্তারিত বিবরণের জন্য 
আবিষ্কারকের উত্তরাধীকারীর সঙ্গে পি-১২১, ওয়েডারবার্ন রোড, বালিগঞ্জ-এ যোগাযোগ করতে 
পারেন। প্রসঙ্গত, আবিষ্চারকের এই ঠিকানার ত্রিতল বাড়িটি ‘টুলিন’ ইটে তৈরি । 
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হয় এবং শ্যাপ-উডের ভেতর-দিকের শেষ বলয়-রেখাঁটি হার্ট-উডে পরিণত হয় । 
ফলে গুড়িটা আরও মোটা হয়। এইজন্য কোনও গাছের গুড়ির “সেক্সানাল- 
প্যান” দেখে, বলয়-সংখ্যা গুন্তি ক'রে ব'লে দেওয়া ঘায়, গাছটার বয়স কত। 
যাই হোক, ছালের নীচেই এই স্তাপ-উড অংশের কাঠ থাকে রসযুক্ত ৷ 
বৎসরের বিভিন্ন সময়ে রসের পরিমাণ বাড়ে ও কমে। রস সবচেয়ে বেশী 
থাকে বর্ষায় এবং সবচেয়ে কম থাকে শীতকালে । স্ৃতরাৎ শীতকালে যে 
গাছ কাটা হবে, তার স্যাপ-উডে রস থাকবে বর্ধাকালে-কাট! গাছের চেয়ে 
কম। এত কথা এজন্য বলতে হচ্ছে, তার কারণ এই শ্যাপ-উডের পরিমাণের 
উপরেই গাছের ভবিষ্যৎ ব্যবহার অনেকখানি নির্ভর করে। যে কাঠ স্তাপ 
থাকে, সেটা লাগাবার পর যখন রসটা ক্রমশঃ শুকিয়ে যায়, তখন কাঠটা হয় 
বেঁকে যায়, নয় ফেটে যায়। এই স্থযাপ-উডের উপদ্রব থেকে বীচবার উদ্দেশ্যে 
কতকগুলি সাবধানতা অবলম্বন কর! যায়। প্রথমতঃ, ঠিক সময়ে (শীতকালে ) 
গাছটা কাটা উচিত। অনেক সময় গাছটা কেটে নামানোর আগে গুড়ির 
তলায় গোল ক'রে চারদিকে কেটে দেওয়া হয় । দ্বিতীয়তঃ, গাছ কাটার পর 
চেরাই করা কাঠকে রৌদ্র ও বর্ষার হাত থেকে আড়াল ক'রে শুধু হাওয়ায় 
শুকিয়ে নিতে হবে। একে বলে জিজনিং ৷ এই সিজনিং এর জন্য চেরাই- 
করা কাঠকে কয়েক বছর হাওয়ায় শুকিয়ে নিতে হয় । অথবা কারখানায় 
(সিজনিং কিল্নে ) তাড়াতাড়ি কাঠ থেকে স্তাপ নিষ্কাশন ক'রে ফেলতে হয় ৷ 
কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, ওপরে যে-সব কথা৷ বলা হ'ল, সে-সব সাবধানতা 
কাঠের ব্যবসায়ীকেই নিতে হবে ॥ গৃহ্‌-নির্মাণ শিল্পে নিয়োজিত ঠিকাদারের 
আর কতটুকু ক্ষমতা? যিনি বাড়ি তৈরির জন্য কাঠ কিনবেন, তিনি কি ক’ৰে 
জানবেন, গাছটা বৎসরের কোন্‌ সময়ে কাটা হয়েছিল, অথবা গুড়ির কোন্‌ 
ংশের কাঠ । তবু চেরাই কাঠ দেখেই তাকে মোটামুটিভাবে চিনতে হবে ৷ 
স্যাপ-উডের রউটা৷ হাল্কা; হার্ট-উডের রঙটা অপেক্ষাকৃত গাঢ়। কাঠে 
ফাটা দাগ আছে কিনা অথবা কোথাও ঘুণ ধরেছে. কিনা ইত্যাদি দেখে নিতে 
হবে। ঢালু ছাদ ও পাল্লার পরিচ্ছেদে এই বিষয়ে কাঠের অন্যান্য কাজের প্রসঙ্গে 
আরও আলোচনা কর হয়েছে ৷ 
কালের 2ত্কাড্রাই & কাঠের জোড়াই তিন-রকমের হ'তে পারে। 
প্রথমতঃ, লক্বালম্বি; দ্বিতীয়তঃ, চওড়ার দিকে; তৃতীয়ত, খাড়াইয়ের দিকে। 
লগ্কার দিকে জোড়াই অবশ্য দরজা-জানালার ফ্রেমের পর্যায়ে আসে না ৷ তবু, 
এ-গ্রসঙ্গ এখানেই শেষ করা ষাক্‌। ৷ 


দরজা-জানালার চৌকাঠ ৭৫. 


লক্ষালম্দি-জোড়াই 2 লরীতে অথবা গরুর গাঁড়িতে একট| দশ, পনের 
অথবা বিশ ফুট লম্বা কাঠ সাইটে’ ( কার্ষক্ষেত্রে ) আনা সম্ভব ৷ স্থতরাং, যদি 
তার চেয়ে লঙ্বা কাঠ প্রয়োজন হয়, তাহ'লে লম্বালখি দুখানি কাঠকে জোড়াই 
করতে হ'তে পারে ।  ওয়াল-প্লেট, টাইবীম, রাফটার প্রভৃতিতে এ জাতীয় 
জোড়াই করার প্রয়োজন হয়। এসব ক্ষেত্রে, সাধারণতঃ আমরা এই তিন 
রকমের জোড়াই করি-__ 

(ক) ল্যাপ্‌-জয়েন্ট ব| ল্যাপ-জোড়াই £ একটি কাঠকে অপর. 
একটি কাঠের উপর চাপান দিয়ে বোপ্ট-নাট দিয়ে সাধারণভাবে জুড়ে দেওয়ার 
নাম ল্যাপংজয়েণ্ট (চিত্র-_5?-4)। } 


চিত্র 57 
A=ল্যাপ-জয়েণ্ট ; 8 ফিস্ড-জয়েন্ট$ 0-স্কাফ ডিজয়েপ্ট । 

(৭) ফিমৃড-জয়েণ্ট 2 এক্ষেত্রে জোড়াইয়ের কাঠ ছু'খানি কেউ কারও- 
উপরে চড়ে না। দু'টি কাঠ মাথায়-মাথার লাগানো হয় এবং দু'পাশে দুখানি 
লোহার প্লেট (ফিস্প্লেট ) দিয়ে বোণ্ট-নাটের সাহাবো জোড়াই করতে হয় 
( চিত্র57-3)। 

(গ) ক্কাফড-জয়েণ্ট 2? এতে খরচ একটু বেশী পড়ে বটে, তবে এটা 
অপেক্ষাকৃত মজবুত এবং দেখতেও অনেক ভালো লাগে | অনেক সময় নীচের 
দিকে একটি বাড়তি লোহার ফিন্প্লেট দিয়ে আরও (জোরালো করা হয় (চিত্র 
57-0) ৷ 

চওড়ার দিকে যে জোডাইগুলি প্রচলিত, তার ভেতর হৃাভ্িং বা হাফ 
ল্যাপজয়েপ্ট, নচিং এবং কগিং-জর়েন্ট সমধিক প্রচলিত । এগুলিও 
অবশ্য জানালা-দরজার: চৌকাঠ তৈরি করার সময় প্রয়োজন হয় না। তবু, 
কাঠের জোড়াই-প্রসঙ্গে এখানেই তা বলা হ'ল। এর ভেতর সবচেয়ে সহজ- 
কাজ হচ্ছে, হাভিং এবং সবচেয়ে স্থদৃঢ সম্ভবতঃ কগিং-জয়েপ্ট | চিত্ৰ--58"এ 
বিভিন্ন জোড়াইগুলি দেখানে৷ হয়েছে । 

খাড়াইয়ের দিকে সবচেয়ে প্রচলিত জয়েন্টের নাম মৰ্টিস্‌ ও টেনন্‌। 
চৌকাঠের খাড়া এবং জমির সঙ্গে সমান্তরাল কাঠগুলি পরস্পরের সঙ্গে আটবার 


৭৬ বাস্ত-বিজ্ঞান 


সময় আমরা এই জোড়াইয়ের সহায়তা গ্রহণ করি। দুই খণ্ড কাঠকে যুক্ত 
করার সময় আমরা এ ছাড়াও অনেক জিনিসের সাহায্য গ্রহণ করি। যথা 
পেরেক বা তার-কাটা, গজাল, নাট-বণ্ট, প্রভৃতি লোহার জিনিস । যেখানে 
ভারবাহী বীমের জোড়াই করতে হয়, সেখানে প্রয়োজনবোধে জোড়াইয়ের এক 


চিত্র 8৪ 
4 হাঁফংলাপংজয়েন্ট + 8-_ডাঁভতটেইল ? ০ নচিং। 7১--কগিং। ম- মার্টিস্-টেনন,। 


পিঠে ( কখনও ছুই পিঠেই ) লোহার পাত দিয়ে সেটা নাট-বণ্ট, দিয়ে কষে দিই । 
এই লোহার পাতকে বলি ফিস্প্লেট ৷ কখনও চওড়া লোহার পাত দিয়ে 
পোস্ট এবং ওয়াল-প্লেটকে আঁটি! এগুলিকে বলি লোহার ইউন্ট্র্যাপ। 
এছাড়াও কাঠের ওয়েজ বা গোজ, কাঠের বা বাশের পিন-ও ব্যবহার করি। 

চৌক্কা 2 দরজা ও জানালায় পাল্লাগুলিকে ধরে রাখার জন্য আমরা 
চৌকাঠ ব্যবহার করি । পাল্লাগুলি কজার সাহায্যে চৌকাঠের সঙ্গে আঁটা থাকে, 
ইচ্ছামতো এগুলি খোল! ও বন্ধ করা যায়। আবার চৌকাঠটিকে দেওয়ালের 
সঙ্গে ধ'রে রাখি হৃন অথবা হোল্ডফাস্ট-এর সাহায্যে । কিছুদিন আগেও হর্নের 
যথেষ্ট ব্যবহার ছিল ; তখন, চৌকাঠের যে কাঠ ছু"টি জমির সঙ্গে সমান্তরাল, সে 
ছুটি লম্বায় কিছুটা বড় রাখা হ’ত। এগুলিকেই বল! হয় হর্ন বা শিং। এই 
শিং-গুলি দেওয়ালের গাথনির ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ত। এতে চৌকাঠটা 
শক্ত হয়ে দেওয়ালে আটকানো থাকে । অধুনা এভাবে চৌকাঠকে না৷ বসিয়ে 
ক্যাম্প বা হোল্ডকাস্ট দিয়ে চৌকাঠকে ধরে রাখার চলন হয়েছে ৷ এ বিষয়ে পরে 
বিস্তারিত আলোচনা কর! হয়েছে। চৌকাঠের কাঠগুলি পরস্পর মর্টিস্‌ ও 
টেনন্‌ জোড়াই হয়ে যুক্ত থাকে । বন্ধ অবস্থায় পাল্লা যাতে চৌকাঠের সঙ্গে 
এটে বসে, তাই পান্না যতটা মোটা সেই অন্ুযায়ী চৌকাঠে খাঁজ কেটে রাখতে 
হয়। একে বলা হয় চৌকাঠের রিবেট ৷ 

কোনও জানালার মাপ ষদি,বলা হয় ১২০০ মি. মি.* ৪০০ মি. মি.১ তখন 
বুঝতে হবে এজানালার জন্য গ্রাথনিতে যে কবল। (ওপনিং) ৰা ফাকটা থাকবে, 


দরজা-জানালার চৌকাঠ নম 


তার মাপ হচ্ছে চওড়ায় ৯০* মি. মি এবং খাড়াইয়ে ১২০০ মি. মি. ৷ সুতরাং, 
বোঝা যাচ্ছে, ওঁ ১২০০১২৯০০ মি. মি. জানালাটি খোলা অবস্থায় আলো- 
বাতাস আসবার জন্য যে পথ উন্মুক্ত রাখবে, তা আর পুরো ১০৮ বর্গমিটার 
নয়, কিছু কম ৷ ধরা যাক্‌, চৌকাঠের কাঠগুলি ১০০২৭৫ মি. মি. মাপের । 
চৌকাঠের ছোট-মাপটি দেওয়ালের লঙ্কা-দিকের সঙ্গে সমান্তরালভাবে থাকে, 
আর বড় মাঁপটি দেওয়ালের লম্বার সঙ্গে সমকোণ রচনা করে। স্থতরাং, 
চৌকাঠের গভীরতা ৭৫ মি. মি. ক'রে দু'পাশে বাদ গেলে চৌকাঠ বসানোর 
পর ফাঁকটা হবে (১২০৪ ২১৫৭৫) % (৪০০-২ % ৭৫) অর্থাৎ ১০৫০ ৯৫৭৫০ 
মি. মি. ৷ তাহলে পাল্লার মাপটাও কি তাই? না-_কারণ পাল্লাটা আবার 
চৌকাঠের মধ্যে রিবেট কেটে বসানো আছে । স্থৃতরাং পাল্লার মাপ ১০৫০ ২ 
৭৫০ মি. মি. অপেক্ষা বেশী, অথচ ১২০০ ৯ ৯০০ মি. মি. অপেক্ষা কম। রিবেট: 
সচরাচর এক এক দিকে ১০ মি. মি. রাখা হয় । ফলে, জানালার পাল্লার মাপ 
হওয়া উচিত ১০৭০ ৯৭৭০ মি. মি. ৷ 

জনন্মালনাল €লীন্কাি % জানালায় সাধারণতঃ চারখানা চৌকাঠ, 
ব্যবহার করা হয়। চৌকাঠের কাঠগুলি পরস্পরের সঙ্গে মর্টিস ও টেনন্‌ জোড়াই 
দিয়ে যুক্ত থাকে । চৌকা স্বস্থানে বসানোর 
আগেই গরাদগুলি ভ'রে নিতে হবে ৷ এজন্য 
যেখানে গরাদ বসবে সেখানে চৌকাঠকে 
এমাথা-ওমাথা ফুটো করতে হবে। জানালার 
কবলা ব| ফাকটা খাড়াইয়ে যতখানি, গরাদটা 
লম্বায় ঠিক ততখানিই হবে ৷ চিত্র_59-এ 
প্রথম গরাদটি লক্ষ্য ক'রে দেখুন, সেটা 
3-চিহ্নিত চৌকাঠের উপরের সমতল থেকে 
স্থরু হয়েছে । নীচের ৮-চিহ্নিত চৌকাঠখানি 
কেটে নিয়ে দেখানো হয়েছে গরাদটা শেষ 
পর্যন্ত যাবে। অনেকে আজকাল তিনকাঠের 


জানাঁলাও করেন-__নীচেকার কাঠের বদলে ॥*=ওপরের দা 1১্খাড়া 
সিমেণ্ট-কংক্ৰিটের ঢালাই করেন । একে বলে দ্র না 4৮ না 
কংক্রিট সিল্‌। লেক্ষেত্রে পিলে দেওয়ালের  ৪্লদিল্‌। - 
সমান্তরাল একখানা অথবা দু'পাশে দু’খানা লোহার-ছড় দেওয়| উচিত এবং 


গরাদগুলি সমান দূরত্বে রেখে বাইগার তার দিয়ে বেধে দেওয়া উচিত৷ 


2৮11) বাস্ত-বিজ্ঞান 


জানালার সিল্‌ ব দেওয়ালের যে সমতল অংশে চৌকাঠখানি বসছে, তাতে 
বাইরের দিকে ঢাল থাকবে এবং বৃষ্টির জল বেরিয়ে যাবার জন্য নীচেকার 


চৌকাঠের তলায় একটা ফুটো থাকবে । 
জানালার চৌকাঠ সাধারণতঃ ১০০ ৯৫৭৫ মি. মি. মাপের হয়। নিম্নতম 


৭৫ ২৭৫ মি. মি. থেকে উধ্ৰতম ১৫০১৯৫১০০ মি. যি. চৌকাঠের ব্যবহার দেখা 
যায়। পলেন্তার! ধ'রে রাখার জন্য জানালার চৌকাঠেও গর, বা খাজ কাটা 
থাকে। মেকথা পরে বলছি। 
দব্রজ্ঞাত্ৰ এলীন্কা 2 দরজায় চারকাঠের ব্যবহার ক্রমশঃ কমে 
আসছে ।. কারণ দরজার নীচে চৌকাঠ থাকলে হোচট খাওয়ার ভয় থাকে । 
তা’ছাড়া ঘর বট দেওয়। অথবা ধোয়ামোছার সময় এটা এক বাঁধা স্থষ্ট 
করে। এজন্য, অধুনা তিনকাঠের চৌকাঠ ( ব্যাকরণে বাধলে, একে ‘তে-কাঠ' 
বল! যেতে পারে ) সমধিক প্রচলিত ৷ দরজার মাপ (অর্থাৎ কবলার মাপ) 
যদি খাড়াইয়ে ১৮ মিটার হয়, তা'হলে অনেকে খাড়! কাঠ দু'খানিকে ঠিক ১৮ 
মিটার না ক'রে সামান্য একটু বেশী রাখতে বলেন। সেই বাড়তি অংশটুকু 
‘নীচেকার গীথনিতে প্রবেশ করবে । অনেকে লোহার তৈরি পিন মেঝেতে 
ঢুকিয়ে খাড়া চৌকাঠখানি এটে দেওয়ার পক্ষপাতী ৷ 
জানালা অথবা দরজার চৌকাঠ দেওয়ালের ভেতর-দিক ঘেঁষে বসতে 
পারে, মাঝামাঝি" বসতে পারে, আবার বাইরের দিক ঘেষেও বসতে পারে। 
বস্তুতঃ, পাল্ল। কোন্‌ দিকে খুলবে তার উপর এটা নির্ভর করে এবং এটার ওপরে 
ক্র্যাম্প বা হোল্ডফাস্টের আকারও নির্ভর করবে ।  চৌকাট যেখানেই বস্থক না, 
কেন, দেওয়ালের পলে- 
স্তারা তার গায়ে এসে 
স্পর্শ করবেই: দেখা 
গেছে, হঠাৎ মাঝপথে 
শেষ হওয়ায় পলেস্তারার 
টুর জোর থাকে না। সেজন্তা, 
দেওয়াল; ৮-পলেস্তীরা, ৬-রিবেট ; এজ্যান্ব; চৌকাঠেব গায়ে 
৭3 =স্্লেড জাম্ব ; ৪- চৌকাঠে পলেস্তারা ধরার খাঁজ 'গ্রুভ” ৰা খাজ কেটে 
পলেস্তারাকে তার ভেতর খানিকটা প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আজকাল 
'করা হচ্ছে । কিভাবে এই খাজ কাটা হয় চিত্র-_60-এ তা দেখা-ঘাচ্ছে। বল! 
‘বাহুল্য, ছু'টি চিত্ৰই সেকৃসানাল-প্র্যান। চিন্র--60-4তে চৌকাঠ দেওয়ালের 


দরজা-জানালার চৌকাঠ ৭৯ 


মাঝমাঝি বসেছে, চিত্র--০০-/তে চৌকাঠট। দক্ষিণ দিকে ঘেঁষে আছে। দু'টি 
ক্ষেত্রেই রিবেট দেখে বোঝা যাচ্ছে, পাল্লা দু'টি উত্তর বা উপর দিকে খুলবে ৷ 

ক্যাম্প 2 আগেই বলেছি, হর্ন বৰ৷ শিংএর ব্যবহার আজকাল কমে 
বাচ্ছে। তার পরিবর্তে সচরাচর দরজাতে তিন জোড়া ক'রে এবং জানালাতে 
ছুই জোড়া করে ক্ল্যাম্প 'লাগানে। হয়। ক্র্যাম্পের মাপ নানান্‌ রকম হ'তে 
পারে__সাধারণতঃ ক্ল্যাপের মাপ হয় ১-৩" লক্বা, ১২” চওড়া এবং ই" মোটা। 
মেট্রিক পদ্ধতিতে বল। যায়, এর আকার হবে--৩৮০ X৩৮ %৬ মি. মি. ৷ এগুলি 
পেটাই লোহার পাত দিয়ে তৈরি ৷ চিত্র --61-এ ছু'রকমের ক্ল্যাম্প দেখানে। 
হয়েছে। চিত্ৰ--61-&তে ক্ল্যাম্প বা হোন্ডফাস্টটি চৌকাঠের গায়ে আগেই 
লাগিয়ে নিতে হবে; অর্থাৎ চৌকাঠ 
স্বস্থানে বলিয়ে তারপর গাঁথনি করতে 
হবে। লোহার পাতটি কংক্রিটের 
ভেতরে জমাট বাধানে। যেতে পারে 
'অথব| ইটের গাঁথনি করেও আটকানে। 
চলে ।  চিত্র--61-এর. ৪-চিহ্িত চিত্ৰ 61 
ক্ল্যাম্পটি প্রথমেই গাঁথনিতে বসিয়ে নেওয়া চলে, ফ্ৰেম তৈরি না ক’রেই ৷ এই 
র্যাম্পটি পাশ থেকে জ্রু দিয়ে চৌকাঠের সঙ্গে আটা যায় বলে, গাথনি শেষ 
হওয়ার অনেক পরেও চৌকাঠ লাগানো চলে। স্কৃতৱাং, এই দ্বিতীয় ধরনের 
ক্ল্যাম্পে আমাদের দু'টি স্থরিধ হয়৷ প্রথমতঃ, ছাদ হওয়ার আগে চৌকাঠ না 
লাগালেও চলে--ফলে রোদে-জলে কাঠ'নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে ন৷ ৷ দ্বিতীয়তঃ, 
ভবিগ্ততে যদি কখনও চৌকাঠের কোন কাঠ বদলানোর প্রয়োজন হয়, তখন 
গাঁথনি না ভেঙে শুধু ক্রু কয়টি খুলে নিয়েই চোকাঠটি খুলে বার করা যায়। 
বল৷ বাহুল্য, স্কুগ্ডলি ঘরের .ভিতর-দিক থেকে লাগাতে হবে যাতে রাতের 
কোন অরাঞ্চিত অতিথি এ পথে আসবার সুযোগ না পান !, 

নিক্কাদ্কাল্েল্ল ভভাতব্ব্য 2 (i) চৌকাঠের মাপ নেওয়ার সময় 
যে কাঠ কেটে চৌকাঠ বানানে৷ হয়েছে, তার পুরে! মাপই ঠিকাদারের প্রাপ্য 
একট! উদাহরণ দিলেই বোঝা। যাবে। ধর! যাক্‌, চিত্র--59-এর চৌকাঠখানি 
একট! চারকাঠের জানালার--যার মাপ ১২০০১২৪০০ মি. মি.। তাহ'লে 
১০০ ১৭৫ মি. মি. মাপের চৌকাঠ ব্যবহৃত হলে ঠিকাদার এর জন্য মাপ পাবেন 
(২%১২০০4-২%৪০০) X ১০০ %৭৫=৪8'২মি. * ১ মি, '০৭৫ মি.= ৭০৩১৬ 
ঘন মিটার । তাহ'লে দেখা গেল, মৰ্টিস্‌ ও টেনন্‌ জোড়াই করার জন্য কোণায় 


৮, বাস্ত-বিজ্ঞান 
দু'বার ক'রে মাপ. ধরা হ’ল এবং রিবেট কাটায় যে কাঠটা বাদ গেছে, তার 
মাপও ঠিকাদারকে দেওয়া হ’ল৷ 

(1) ঠিকায় যদি বিশেষভাবে উল্লেখ না থাকে, তাহ'লে খিল ও বালুঠেশ 
প্রভৃতির মাপ ঠিকাদারের প্রাপ্য। পাল্লা খোল! অবস্থায় যাতে পলেস্তারায় 
আঘাত না করে তাই চৌকাঠের গায়ে (সাধারণতঃ ১৫০ ১৭৫ ১৫৫৭ মি. মিটার) 
কাঠের বালুঠেশ ( বাফার-ব্লক ) লাগানো হয়। 


ভুজ্ত্ৰাললালসকেল কর্ডল্য গ এ পরিচ্ছেদে যে-সব সাবধানতা 


অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা ছাড়াও তত্বাবধীয়ককে কয়েকটি জিনিস 
খেয়াল রাখতে হবে £ 

(0) চৌকাঠের যেদিকটা দেওয়ালের গায়ে স্পর্শ ক'রে থাকে, সেদিকটাতে 
এক পৌচ আলকাতরা অথবা ক্রিয়োসোট-তেল মাখিয়ে নিতে হবে ৷ অবশ্য, 
এজন্য ঠিকাদার আলাদা দাম পাবেন । চৌকাঠ স্বস্থানে বসানোর আগেই 
ঠিকাদারকে এটা করাতে বাধ্য করুন, তা নাহলে গাঁথনি হয়ে গেলে বোঝা 
মুশকিল এ কাজ হয়েছে কি হয়নি ৷ 

(8) চৌকাঠ ও ক্ল্যাশ্প বসাবার আগে প্র্যানে লক্ষ্য ক'রে দেখুন, পালা 
কোন্‌ দিকে খুলবে ৷ প্র্যানে যদি সে নির্দেশ ন! দেওয়া থাকে, তবে ভারপ্রাপ্ত 
বাস্তকার অথব৷ বাড়ীর মালিকের কাছে সেটা জেনে নেবেন। তারপর চৌকাঠ 
বসাতে দেবেন । 

(ii) চৌকাঠের যে অংশে কজা বসবে সেখানে যেন কোন ফাটার দাগ, 
গর্ত অথবা মরা-কাঠ না থাকে। অল্প ফাটার দাগ পাকা পুটিং দিয়ে বন্ধ ক'রে 
দেওয়া হয়। একেবারে নিখুত কাঠ বাজারে পাওয়া মুশকিল। স্থত্রাং 


কিছুটা ফাটার দাগ এবং স্তাপ-উডের চিহ্ন কোন কোন কাঠে থেকে যায়। এ- 


বিষয়ে তন্বাবধায়কের কাছে ঠিকাদার কিছুটা উদারতা আশা করতে পারেন। 
কিন্তু যেখানে কজা৷ বসবে অথবা ষেখানে ক্যাম্প বসবে, সেখানকার কাঠ যেন 


নিখুত হয়। 


সাওম পন্রিচ্ছেদ 


খিলান ও সাল 
( আৰ্চ ও লিণ্টেল ) 


সল্িলজ্স গ দরজা, জানালা অথবা কোন ফোকরের উপরে আমরা { 
খিলান গাঁখি। উদ্দেশ্য হচ্ছে, ফোকরের উপর একটা ব্ৰীজ বা সীকে! 
তৈরি করা-বাতে ফোকরের উপরে যে গাঁথনি হবে, তার ওজন ছু'পাশের 
দেওয়ালে চারিয়ে দেওয়া যায়। এজন্য, আমর! যখন ধন্গুকাকৃতি অথৰা 
অ-সরলরেখায় ইটের গাঁথনি করি, তখন তাকে বলি খিলান বা আর্চ। আর 
ষখন মাটির সঙ্গে সমান্তরাল বীমের মতো সোজা ক'রে তৈরি করি, তখন তাকে 
বলি সর্দাল বা লিণ্টেল। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে কাঠের সর্দাল 
অথব। লোহার এ্যাঙ্গেল দিয়ে জানাল।-দরজার উপরের গাঁখনির ভার বহন করা 
হাতি। অধুনা আর. সি. অথবা আর, বি. লিণ্টেল-ই সমধিক প্রচলিত ৷ 

বস্তুতঃ এই অমস্তা অর্থাৎ ফোকরের ওপরের গাঁথনির ভার কি ক'রে 
দু-পাশের দেওয়ালে চারিয়ে দেওয়। যায়, সেই 
সমস্যা ইতিহাসের আদি পৰব থেকে যুগ যুগ ধরে 
বাস্তকারদের ভাবিয়েছে। এক-এক যুগে এক 
এক দেশে এজন্য নৃতন নৃতন পন্থার আবিষ্কার 
হয়েছে। প্রথম যুগে ছুই দেওয়ালকে যোগ চিত্র--62 
করতে তার উপর একখান! পাথর চাপিয়ে দেওয়| হ’ত। কিন্ত মানুষ যতই বড় 
বড় বাড়ী বানাতে স্থক করলো, ততই বড় বড় ফোকর তৈরি করার প্রয়োজন 
হরে পড়লো ৷ বেশী বড় ফোকরের ক্ষেত্রে একখানা পাথর দু’পাশের দেওয়ালের 
নাগাল পাস্ব না। পেলেও সেটা এত ভারী হয়ে পড়ে যে, উপরে ওঠানোই 
সমন্ত। হয়ে ওঠে। তখন ফোকরটা হয়তো কোথাও (চিত্র--62) ধাপে ধাপে 
ছোট করার চেষ্টা করা হ'ল। প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যে এবং গ্রীক স্থাপত্য 
আমরা দেখেছি, এই-ভাবেই বড় বড় ফোকরের ওপর গাথনি করা হয়েছে। 
এই হ’ল এক রকমের সমাধান ৷ 

দ্বিতীয়তঃ, আমরা মাটিতে-রাখা একগাদা বই দু'পাশে ছুই হাতের চাপ 
দিয়ে অনায়াদে আলমারির তাকে তুলি। মাঝের বইগুলি পড়ে যায় না। 
কেন? কারণ মাঝের বইগুলিকে দু'পাশের দুখানি বই চাপ দিয়ে ধরে রেখেছে । 
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এই জিনিসটা ধারা লক্ষ্য করেছিলেন, তারাই গৃহ-নির্মাণ-শিল্পে খিলান বা! আচের 
প্রথম প্রবর্তন করেন। খিলানের মূলনুত্র হচ্ছে, মাঝের ইটথানাকে ধারে রাখে 
দু’পাশের দু'খানি ইট ৷ সেই দু’খানিকে ধ'রে রাখে, তার পাশের দুখানি ইটের 
চাপ। এইভাবে শেষ পৰ্যন্ত ভারটা দেওয়ালের উপরে চারিয়ে দেওয়া ষায়। 

অনেকের ধারণা, খিলান বা আচ জিনিসট। বুঝি অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
আবিষ্কার । কথাটা ঠিক নয়। আজ থেকে প্রায় পৌনে তিন হাজার বছর 
আগেও মানুষ খিলান তৈরি করতে জানতে! ৷ সম্ভবতঃ প্রাচীনতম খিলানের 
সন্ধান পাওয়া গেছে, ব্যাবিলনের ধ্বংসস্তূপে রাজাসারগনের (খ্ৰীঃ পূঃ ৭২২) 
বাজপ্রাসাদে। 

সৰ্দ্দালৰ % কিছুদিন আগে পর্যন্ত দরজা-জানালার ফোকরের ওপর কাঠের 
সর্দালের ব্যবহার বহুল প্রচলিত ছিল। আজও গ্রামাঞ্চলে ও গ্রাম-নগরীতে 
কাঠের সর্দালের ব্যবহার খুব বিরল নয়। সর্দালগুলি ২৫ থেকে ৫* মি.মি. গভীর 
এবং ৭৫ থেকে ১৫০ মি. মি. চওড়া হয়। ফোকরের চেয়ে লম্বায় এগুলি প্রায় 
১-৩ মিটার বেশী থাকে ৷ চৌকাঠের শিং-এর মতো সর্দালের প্রান্তদেশ দেওয়ালের 
ভেতরে ঢুকানে। থাকে । পাশাপাশি সাজানো সর্দালের ওপর গাথনি ক'রে 
যাওয়া হয় । ! 

কাঠের সৰ্দালের বদলে লোহার এঢ্যাক্সেন অথব৷ ‘টি’ দেওয়ার বাবস্থাও 
আছে। ব্যবহারের আগে কাঠের অথবা লোহার সর্দাল রঙ ক'রে নিতে হবে ৷ 
দেখা গেছে, এগুলি বেশীদিন স্থায়ী হয় না; যে. অংশটা দেওয়ালে প্রবিষ্ট থাকে, 
সেট কালে নষ্ট হয়ে যায় । বিশেষতঃ, গাঁথনিতে চুন ব্যবহৃত হ’লে। 


চিত্র-:63 
»-_খিলানের কেন্দ্র; ১- ক্লিয়ার স্প্যান; ০--পিয়ার : ৭--স্কিট বাক 
০--সফিট ; £--কী স্টোন বা চাবি, ৪ প্যাপ্ডিল $ ৪--কাচ| গাথনি; 
১ পোপ্ট বাখুটি ১1 সেপ্টারিং কাঠের বাশ; 1 সেণ্টাৰিং তক্তা । 
শ্খিতান্ন & নানা আকারের খিলানের নানারকম নাম আছে। অৰ্ধ- 


চন্দ্রাকৃতি (সেমিসাকু'লার ), খণ্ডচন্দ্ৰাকৃতি (সেগমেঞ্টাল), ইলিপটি- 


খিলান ও সর্দাল by 


ক্যাল, গথিক, স্িল্‌টেড ইত্যাদি ইত্যাদি । আধুনিক বাড়ীতে অবস্ত এদের 
ব্যবহার খুবই কমে গেছে। তাই এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার বিশেষ সাৰ্থকত| 
নেই। তৰু খিলানের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে আমাদের মোটামুটি পরিচয় থাকা 
উচিত; কারণ খিলানের ব্যবহার কমে গেলেও একেবারে উঠে যায়নি। 

চিত্র--63 পাশাপাশি দু’টি খিলানের ৷ এ দু'টি খণ্ডাচন্দ্ৰাকৃতি থিলান ৰ৷ 
*সেগ্‌মেণ্টাল আচ”। ডান দিকের খিলানটির কেন্দ্রবিন্দুকে ৪-নামে চিহ্নিত করা 
হয়েছে ৷ স্প্যানটা বোঝাবার জন্য যে তীর-চিহ্নাট জীক হয়েছে, কেন্দ্রবিন্দু যদি 
এ সরলরেখায় থাকত, তাহ'লে এ-খিলানটি খও্চন্দ্র না হয়ে হ'ত অৰ্ধচন্দ্ৰাকৃতি ৷ 

এবার চিত্র--63 থেকে আমর! কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের সঙ্গে পরিচিত 
হয়ে নিই। 

স্প্যান ই দু’দিকের ভারবাহী দেওয়ালের মাঝে ফীককে বলা হয় স্প্যান; 
আরও নিধু তাবে বলা উচিত ক্িয়ার-স্পযান। এটি একটি দৈখ্যেন মাপ (6) । 

স্প্রিন্সিং-পয়েণ্ট ? দেওয়ালের যেখানে থেকে খিলানের গাথনি স্থরু 
হ'ল, সেই স্থানটিকে বলে স্প্রিন্সিং-পয়েণ্ট; স্প্যান-নিৰ্দেশক তীর-চিহ্নটি 
চিত্র_-93-এ স্পিন্জিং-পয়েণ্ট দু’টিকেই সুচিত করছে। 

ভসৌর £. যে ইট বা পাখরগুলি সাজিয়ে খিলানের গাঁথনি কর৷ হয়, 
তাদের বলে ভসৌর ৷ 

চাবি বা কী-স্টোন £ ঠিক মাঝের ভসৌরটির নাম, চাবি বা কী- 
স্টোন (21 

উচ্চতা বা রাইজ £ স্পিজিংপয়েন্ট থেকে চাবির তলদেশ পৰ্যন্ত ঢুরত্বকে 
বলে রাইজ বা খিলানের উচ্চতা । 

পিয়ার ৪. পরপর দু’টি খিলান যদি তৈরি করা হয়, তাহ'লে দু’পাশের 
ছু'টি খিলান মাঝের যে থাম অথবা দেওয়ালের উপর নিজ নিজ ভার স্থস্ত করে, 
তাকে বলে পিয়ার । 

এযাবাট্মেন্ট £. একেবারে বাইরের দিকে (অর্থাৎ যার পাশে আর িলান 
'নেই) যে দেওয়ালের উপর খিলানের ওজনট। পড়ে, তাকে বলে গ্রযাবাট্ফেন্ট। 

সফিট 2 থিলানের .তলদেশের নাম সফিট (৩)।. ওপরিভাগেরও এর 
আলাদ। নাম আছে-__ আমর! তাকে থিলানের পিঠ বলতে পারি। 

ক্ষিউ ব্যাক £ এ্যাবাট্‌মেণ্ট অথব| পিয়ারের শেষ-বদ্দা গাথনি--যাঁর 
"ওপর প্রথম ভসৌরখানিকে বসানো হবে, তাকে বলে স্কিউ ব্যাক (৫)। 

ক্রাউন $_ কী-স্টোন বা চাবি-পাথরের উপরিভাগকে বলে ক্রাউন 
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স্প্যাণ্ডিলি ক্রাউন থেকে মাটির সমান্তরাল একটি সরলরেখা এবং 
খিলানের পিঠের মাঝখানে যে গাথনি, তাকে স্প্যাঞ্জিল বলা হয়। 

হিকনান্লেজ পীল $ ধনুকাকৃতি খিলানের আকৃতি দেখেই বোঝা 
খায়, তৈরি, করার সময় এবং যতদিন না গাঁথনির মশল্লাট। শক্ত হয়েছে, 
ততদিন খিলানের তলদেশে অন্য কোন কিছু দিয়ে ঠেকা দেওয়া ছিল। ইটের 
গাথনিই হোক অথব। কংক্রিটের লিণ্টেলই হোক, কীচ! অবস্থায় এভাবে নীচে 
থেকে ঠেক! দিয়ে রাখতে হয় । এই ব্যবস্থাকে বলে সেপ্টারিং। 

সেপ্টারিং সঙ্বন্ধে দু'টি কথা মনে রাখতে হবে | প্রথমতঃ, ঠেকা দেবার 
ব্যবস্থাটা এমন হওয়া চাই; যাতে সেটা খিলানের ওজন বহুন করতে পারে। 
দ্বিতীয়তঃ, যে খিলানটি তৈরি করতে চাইছি, তার সফিটের আরুতির সঙ্গে 
ধেন সেপ্টারিং-এর -ওপরিভাগের ঠিক সঙ্গতি থাকে--অৰ্থাৎ সেপ্টারিং খুলে 
নেবার পর খিলানের সফিট যেন নক্সা! অনুযায়ী হয় । 

স্টরিঙ্গিং-পয়েন্ট থেকে খিলানের ছু'পাশের গাঁথনি যখন ক্রাউনের দিকে 
উঠতে থাকে, তখন, সেপ্টারিংতক্তার ওপর বিশেষ ভার পড়ে না। কিন্তু 
গাথনি যখন ক্রমশঃই ওপর দিকে উঠতে থাকে, তথন সেপ্টারিং-তস্কার 
ওপরেও ক্ৰমশঃ বেশী ভার পড়তে থাকে ৷ খিলানের গাঁথনি শেষ হয় চাবি- 
পাথরটিকে স্বস্থানে বসানোর পর। এই পর্যায়ে খিলানের সম্পূর্ণ ভার এসে 
পড়ে সেপ্টারিং-তক্তার ওপর ৷ খিলানের গাঁথনি শেষ হওয়ার অব্যবহিত 
পরেই অর্থাৎ গাঁথনির মশল্লা কীচা থাক| অবস্থায়, সেণ্টারিং-এর তত্তাকে অল্প 
একট: নামিয়ে দেওয়া হয়। এর কলে ভসৌরগুলি পরস্পরের গায়ে বেশ 
চেপে বসে এবং ভসৌরের মশল্লা পিষ্ট হয়। বল! বাহুল্য, এঅবস্থাতেও 

। খিলানের সম্পূর্ণ ওজন সেণ্টাৱিং-কাঠই 
বহন করবে ৷ গীথদ্নি শক্ত হয়ে যাবার 
পর কিছুদিন বাদে তলা থেকে ধীরে 
ধীরে সেণ্টারিং খুলে নেওয়া হয়। 

সাধারণ বসত-বাড়ীর জন্য বে খিলান 

| + চিত্র 64 করা হয়, তার স্প্যান সচরাচর দুই 

৯-কাট| ইট; ৮--না-কাট৷ ইট । মিটারের কম হয়। সেক্ষেত্রে সেপ্টা- 
রিংএর জন্য কাঠের স্বতন্ত্ৰ কোন কাঠামো দরকার হয় নী। শালখু টির ওপর 


তক্তা পেতে তার ওপর কাদার মশনায় ইটের গাঁথনি ক'রে স্পিন্সিং-পয়েণ্ট 


থেকে চাঁবি-পাঁথরের তলদেশ পর্যন্ত সফিটের নীচের ফাক ভরাট করা হয় । 


খিলান ও সর্দাল ৮৫ 


কাদার পলেস্তারা ক'রে, এই ভরাট-কর! গাঁথনিটার ওপরিভাগ এমন 
আকারের করতে হবে, যাতে সেটা খিলানের সফিটের রূপ নেয়। এর ওপর 
খিলানের গাথনির কাজ হবে । ভসৌরগুলিকে__তা সে ইটেরই হোক অথবা 
পাথরেরই হোক-_চিত্র_64-এর ৪-চিহ্নিত ভসৌরের মতো ক'রে ছেটে নিতে 
হবে--যাতে উপর দিকে সেগুলি ৭৫ মি. মি. থাকে এবং নীচের দিকে ৫০ 
মি.মি. ৷ এ-ভাবে কেটে নিলে সর্বত্র সমান 'মশল্লাটা থাকবে ৷ খিলাঁনের জোড়াই- 
গুলি ৬ মি. মি. হওয়াই বাঞ্ছনীয় । ৪-চিহ্নিত ভসৌরে সেটি রক্ষিত হয়েছে? 
কারণ তার মাপ ই” অর্থাৎ ৬ মি. মি. ৷ অপরপক্ষে ৮-চিহ্নিত ভলৌরগুলি ছেঁটে 
ফেল। হয়নি; সেজন্য লক্ষ্য ক'রে দেখুন, সেগুলির গায়ে মশল্লা নীচে ই" এবং 
উপরে 3" চওড়া করতে হয়েছে ৷ এটি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয় । এ-জন্য খিলানের 
ইটগুলি ব্যবহার করার আগেই ছেঁটে নেওয়া উচিত । 

দু’দিক থেকে গাঁথনি যখন ক্রাউন পধন্ত পৌছাবে, তখন চাবি-পাধ্রটি 
বলিয়ে দিতে হবে। গাঁথনি শেষ হ’লে, মশন্ল৷ কাচা থাকা অবস্থায় অৰ্থাৎ 
চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সেণ্টারিংকে রি 
সামান্য একটু নীচু করতে হবে । খুব 
ধীরে ধীরে এটি করতে হবে । 

সেন্টারিং-কাঠের সঙ্গে খিলানের 
কাচা গাথনিও একটু নেমে চেপে 
বসবে । অথচ, তখনও ভারটা ন্তস্ত 
থাকবে শেণ্টারিং-এর ওপর । এই 
ধীরে ধীরে সামান্য একটু নামানোর ব্যবস্থ। করার উদ্দেশ্যে শালের খুঁটির নীচে 
(চিত্র-65) ছু'খানি বিশেষভাবে কাটা কাঠের টুক্রো রাখা হয় । গাথনি 
শেষ হওয়ার পর চিত্রের নির্দেশিত পন্থায় এ কাঠ দু’টিকে আস্তে আস্তে হাতুড়ি 
দিয়ে ঠকলে খুঁটি যে অল্প একটু নেমে যাবে--তা বোঝা সহজ। 

লিি-হুনস্দেশসৰ্স' ভ নলিলেণ্ড থক লিনি-্টেলল 3 

অধুনা রি-ইনফোর্সড-সিমেন্ট কংক্রিট বা সংক্ষেপে আর. সি. সি. লিশ্টেলের 
ব্যবহারই সৰ্বত্ৰ প্রচলিত । এ-বিষয়ে কিছু বলতে গেলে তার আগে আর.সি-সি' 
বস্তটির পরিচয় দিতে হয় । সেজন্য, এখানে এবিষয়ে আলোচনা স্থগিত রাখ। 
হ’ল। পরবর্তী আর. সি. সি. অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 


সই্ঞ পল্িচ্ছেদ্ছ 
ঢালু ছাদ 


(তোপ রুফ) 

হাতে এ্রক্মোভকল্নীন্ত্ভ। $ ছাদ গৃহবাসীকে ঝড়-জল-শীত- 
বৌক্রের, আক্রমণ থেকে রক্ষা করে | দেওয়ালের ওপর যে-ছাদ বানানো হয়, তা 
অনেক রকমের হ'তে পারে । আমর! তাদের প্রধান দু'টি ভাগে ভাগ করেছি__ 
ঢালু ছাদ ও পাক| ছাদ ৷ বস্তুতঃ পাকা ছাদেও সামান্য কিছু ঢাল থাকে। 

.ছাদটা৷ ঢালু করা হবে অথবা জমির সঙ্গে সমান্তরাল । অর্থাৎ পাকা) করা 
হবে, তা নির্ভর করৰে অনেকগুলি বিষয়ের উপর | কতটা খরচ করতে 
পারব, ছাদের তলায় কি থাকবে, কোন্‌ কোন্‌ মাল-মখল! সহজলভা, স্থানীয় 
“জলবায়ুই বা কেমন--এই সব তথ্যের ওপর সেটা নির্ভর করবে ৷ 

পাকা ছাদ করতে খরচ বেশী পড়ে । কিন্তু এর কতকগুলি বিশেষ সুবিধাও 
আছে। প্রথমতঃ, এটি দীর্ঘস্থায়ী এবং বাংসরিক মেরামত খরচও অল্প । 
দ্বিতীয়তঃ, আমাদের মতো/গরম দেশে ছাদে ওঠার সিঁড়ি থাকলে সেটা গরমের 
দিনে বৈকালে, সন্ধ্যায় অথবা- রাত্রে খুবই কাজে লাগে । কাপড় শুকোতে 
দেওয়া অথবা কোন কিছু রৌদ্র দেওয়ার পক্ষেও স্থবিধাজনক ৷ অপরপক্ষে ঢালু 
ছাদ মাত্ৰেই জোড়াই দিয়ে বানানো হয়। .জোড়াইয়ের সংখ্যা যত বাড়বে, 
জল পড়ার সম্ভাবনাও ততই বাড়বে । ফলে, ঢালও ততই বেশী দিতে হবে ৷ 
এই;পরিচ্ছেদে আমরা শুধু ঢালু ছাদের কথা আলোচন! করবো 

চ্াঁতেকজ্ ভাল আগেই বলা হয়েছে, রি-ইনফোসড-কৎক্রিট অথবা, 
পেটা-টালির পাকা! ছাদেও সামান্য ঢাল থাকে ৷ -এর পরিমাণ ৬০ 2.১ থেকে 
স্বরু কারে ১২০ £:১ পর্যন্ত হ'তে পাৰে ৷ ঢালু ছাদে কিন্তু ঢালের পরিমাণ 
অনেক বেশী। বিভিন্ন প্রকারের ছাদে সচরাচর কি রকম ঢাল দেওয়া হয়, 


তার একটা মোটামুটি বিবরণ দেওয়া গেল ১ 
কী কত মিটার দৈর্ঘ্যে 
ক্রমিক সংখ্যা ছাদের নাম এক সে. মি. ঢাল হবে 
১ কংক্রিটের পাকা ছাদ ৬ মিটার থেকে ১২ মিটার 
(জল-ছাদ করা হ'লে ) 


২ এ (জল-ছাদ না করলে ) ৩ মিটার থেকে ৬ মিটার 


ঢালু ছাদ ৮৭ 


ক্রমিক সংখ্য! ছাদের নাম কত মিটার দৈর্ঘ্যে এক 
সে. মি. ঢাল হবে 
৩ এযাদবেস্টস্‌ ৬ মি. থেকে ৮ মিটার 
৪ করোগেটেড টিন oh MAIL MALS 
৫ রাণীগঞ্জ টালি অথবা প্যানটালি ২মি. ১ ২৫ » 
৬ খড়ের ছাউনি চিনি: 


ছাদের ছুটি অংশ । প্রথমতঃ, কাঠের একটা কাঠামো বানাতে হয়; 
তার ওপর আসল ছাঁদটা তৈরি করতে হয় । কাঠামোটার কাজ হ’ল ছাদের' 
ওজনটা দেওয়ালের ওপর চারিয়ে দেওয়া, যাতে ছাদ ভেঙে না পড়ে। পাকা 
ছাদের ক্ষেত্রেও এ-কথা প্রযোজ্য । কড়ি ও বরগার কাঠামো পাকা ছাদের 
ভার রক্ষা করে। একমাত্র রি-ইনফোস্ড সিমেপ্ট-কংক্রিট ছাদে এই নিয়মের 
ব্যতিক্রম হ'তে পারে । সেখানে কড়ি বা বীম না ক'রেও ছাদ করা যায়। 

সে যাই হোক, পেটা-টালির ছাদের জন্য আমরা কাঠের বীম বা কড়ি 
ব্যবহার করি। দু'টি দেওয়ালের ফাক বা স্প্যান যদি ৬ মিটারের চেয়ে বেশী 
হয়, তাহ'লে আমর! দু'টি অস্থবিধায় পড়ি৷ প্রথমতঃ, অত লঙ্গা নিখুত কাঠ 
ষোগাড় করা শক্ত, আর দ্বিতীয়তঃ খুব ভারী কড়ি লাগে। অপরপক্ষে, ঢালু 
ছাদ কাঠামোর কাঠের রকমফের কা'রে প্রয়োজনীয় যেকোনও স্প্যানের 
উপযোগী ক'রে তৈরি করা যায়-- 

এই গ্রসন্ধে স্প্যান কথাটার একটু বিষদ ব্যাখ্যা করা ভালো । আগেই 
বলেছি, দু'টি দেওয়ালের মাঝের ফীককে, বলে স্প্যান, কিন্তু স্প্যান কথাটির 
ঠিক বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা হওয়া উচিত £ যে দু'টি দেওয়ালের ফাকটার কথা বলা 
হচ্ছে, সেই দু'টি দেওয়ালের মধ্যবিন্দুর দূরত্ব । দেওয়াল ছুটির মাঝের ফাককে 
বলে ক্রিয়ার-স্প্যান। তাহ'লে সংজ্ঞা অনুযায়ী 

স্পযান_ক্লিয়ার-স্প্য/ন+ দেওয়ালের প্রস্থ । (চিত্র-63) 

আরও স্ুন্মবিচারে বল উচিত £ 

এফেক্‌টিড স্প্যানশ্কক্লিয়ার-স্প্যান+ ২ (দুইপ্রান্তে দুই দেওয়ার প্রস্থের: 
যোগফল )। 

কক্পেকটি সাহেক্ভিন্ক শন ছাদের কাঠামোর বিভিন্ন 
অংশের আলাদা আলাদা নাম আছে। বাংলাতেও এর প্রতিশব্দ যে একে- 
বারে নেই তা নয়ন ৷ কিন্তু বৈজ্ঞানিক আলোচনায় একটি শব্দের একটিমাত্রই অর্থ 
হ'তে পারে এবং মে অর্থ সর্বত্রই অপরিবন্তিত। বাস্ত-বি্যা বিষয়ে বস্তুতঃ কোন, 


৮৮ বাস্ত-বিজ্ঞান 


বৈজ্ঞানিক আলোচনা এদেশে না হওয়ার জন্য এসব প্রতিশব্দগুলির নঠিক সংজ্ঞা 
নেই | ফাউগ্ডেসুন ও প্িন্থ এই দু'টি অর্থেই আমরা চলিত কথায় ‘ভিত’ শব্দটি 
ব্যবহার করি। ছাদের কাঠামোর বেলাতেও সেই একই অবস্থা | ইংরাজীতে 
যাকে ‘রাফ্‌টার’ বলে, তাকে কোনও জেলায় ‘রল|’ বলতে শুনেছি, কোথাও 
বল্ল, কোথাও বা 'চালসাঙা' | এমনি প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই! বুড়ো 
ঘরামিদের মুখে শলা, পাটি, সারক, রল!, সাঙ| প্রভৃতি শব্দ শুনেছি__ 
কিন্তু তার ঠিক স্থুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নেই। অপরপক্ষে ছুতার মিক্িরা 
ক্রমশঃ সমস্ত ইংরাজী শব্দগুলির সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে যাচ্ছে । আমরা স্থপ্রচলিত 
ংলা শব্দ বাদে সমস্ত ইংরাজী উচ্চারণের সংজ্ঞা এখানে সন্নিবেশিত করলাম ৷ 


৮232 aes 


চিত্ৰ--66৫ 
শ-মটকা (ব্লিজ) ; ৮--গেব ল্‌; ৫--গ্যাব,লেট ; ৭- অধিত্যক| (হিপ); ০--উপত্যক| (ভ্যালী); 
£- ছঞ্চ৷ ষ্ঁভ); ৪--সাধারণ রাফটার; ॥- অধিত্যকা রাফটার; )- জাযাক্‌ রাফটার; 
}-উপত্যক| রাফ্টার ; ];--মটকার কাঠ বা রিজ পোল; }--পাৰ্লিন ; ॥2০--ওয়াল-প্লেট ৷ 


চিত্র--66-এ একটি চালারৎ প্যান দেওয়| হয়েছে। অর্থাৎ, শুধু ছাদের 
আস্তরণটি সরিয়ে গ্যান আকা হয়েছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, বাড়ীটি ইংরাজী 
1 অক্ষরের মতো, আবার তারও একদিকে একটি খোচা বেরিয়ে আছে। 


ঢালু ছাদ ৮৯ 
এ রকম ভ্রিভন্ব-আকারের বাড়ী ইচ্ছা ক'রেই বেছে নেওয়া হয়েছে, যাতে 
ছাদের কাজে প্রচলিত সবরকম জিনিসের ব্যবহার দেখানে! যায় 

() মটক বা রিজ : ছু-চালা, চার-চাল! প্রভৃতি ঢালু ছাদে দুদিকের 
ছাদের ঢাল উপরে গিয়ে একটি সরলবেখায় মেশে । চালার সবচেয়ে উচুতে 
অবস্থিত জমির সঙ্গে সমান্তরাল এই সরলরেখাটিকে বলে রিজ। আমরা তার 
ৰহুল-প্রচলিত বাংল! প্রতিশব্দ মটক! শব্দটি ব্যবহার করবো ৷ 

(0) গেব্ল্‌ঃ দু-চালা ছাদের ছু'দিকে তো থাকল ঢালু ছাদ, বাঁক 
দু’দিকের অবস্থ। কি? সে ছু'দিকে দেওয়ালকে তিন-কোণা ক'রে কাঠামো পযন্ত 
গেঁথে তুলতে হয় । এই ব্রিকোণাকুতি কোণ ছু'টিকে বলে গেৰ্‌ল্‌ এণ্ড ৷ চিত্র 
62-র (৮)-চিহ্নিত অংশ গেব,ল্‌-এণ্ড ৷ আবার (০)-চিহ্নিত অংশও গেবল্এপ্ড, 
কিন্ত আকারে ছোট ব'লে একে বলে ছোট-শেব ল্‌*এগু অথবা গ্যাৰ,লেট ৷ 

(0) অধিত্যক। অথব! হিপ ঃ দু’চাল| ঘরের দু'দিকে গেব ল্‌ থাকে__ 
চার চালা ঘরে চারদিকেই থাকে ঢালু-চাল| | ধারের এই চালা পাশের চালার 
সঙ্গে যে সরলবেখায় মেশে, সেই মটকাকে বলে অধিত্যকা বা হিপ (৫)। 

মটকার সঙ্গে এর তফাৎ, প্রথমতঃ, এটি চালার সবচেয়ে উঁচুতে থাকে না, 
দ্বিতীয়তঃ, এটা জমির সঙ্গে সমান্তরালও নয়। আর সাদৃশ্য হ'ল হিপটিও দু'টি 
চালার মিলন-রেখা। 

(৮) উপত্যকা অথব। ভ্য।লী £ ইংরাজী ভ্যালী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 
“উপত্যকা” । আমরাও সেই প্রতিশব্দ ব্যবহার করবো। দু'টি চালা যখন 
ভেতরের দিকে এসে মেশে, অর্থাৎ যখন চালা দু'টি হিপের উল্টো অবস্থায় এসে 
মেশে, তখন যে সরলরেখায় এসে তারা মেশে, তাকে বলা হয় উপত্যকা (9) ৷ 

(৮) ছঞ্চা ব| ঈভ £ চালা প্রান্তটা দেওয়াল থেকে আরও খানিকটা বেরিয়ে 
থাকে । জমির সমান্তরাল এই চালার প্রান্ত-সীমার রেখাটিকে বলে ঈত্ভ-লাইন 
__আমর। তার প্রচলিত বাংলা প্রতিশব্দ ছঞ্চ| (1) কথাটিই ব্যবহার করবো । 

(ঘা) সাধারণ রাফটার 2 মটকা থেকে ছঞ্চ৷ পৰ্যন্ত ছাদের চালের 
সমান্তরাল কাষ্ঠবগুগুলিকে বলে সাধারণ রাফ্‌টার (8) | ৭৫ ৯৫০ মি. মি. 
থেকে ১৩০ ৮৭৫ মি. মি. মাপের রাফটার সচরাচর ব্যবহৃত: হয়। এর বড় 
দিকট| থাড়াভাবে থাকে | ছু'পাশের দু'টি রাফ্‌ার হয় পরম্পরে জোড়াই হয়ে 
যুক্ত থাকে অথবা মটকার কাঠের (রিজ পোল ) গায়ে লাগানো থাকে । 
তলার দিকে মর্টিস্টেনন্‌ জোড়াই দিয়ে অথবা হোল্ডিং-ডাউন-বোণ্ট দিয়ে 
ওয়াল-প্লেট কাঠের সঙ্গে যুক্ত থাকে । 101. 
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(৮)  অপিত্যক| ৰাফ্‌টার 2 অধিত্যকার ঠিক নীচ দিয়ে যে মোটা 
কাঠখানা মটকা থেকে বাকা হয়ে ছঞ্চ পর্যন্ত নেমে আসে, তাকে অধিত্যক। 
রাফ্‌টার ( হিপ-রাফ্‌টার ) বলে (॥)। 

(দ1) জ্যাক্‌-রাফ্‌টার £ রাক্‌টার যখন মটকার পরিবর্তে হিপ অথবা 
উপত্যকার সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন তাকে বলে জ্যাক্‌-রাফ্‌টার ()। লম্বায় 
এগুলি সাধারণ রাঁফটারের চেয়ে ছোট । 

() উপত্যকা রাফ্‌টার অথবা ভ্যালী রাফটারঃ উপত্যকা 
অংশ দিয়ে ঘে কাঠখানি মটক! থেকে ছঞ্চার দিকে নেমে আসে, তাকে বলে 
উপত্যকা রাফ্‌টার বা ভ্যাঁলী রাফ্‌টার (}) ৷ 

(৯) মটকার কাঠ ব| রিজ পোল £ মটকার ঠিক নীচ দিয়ে ঘে কাঠটি 
মাটির সমান্তরালভাবে থাকে, তাকে বলে মটকার কাঠ ব৷ রিজ পোল (৮) । 

(₹i) পালিন £ রিজ বা মটকার কাঠের সঙ্গে সমান্তরাল যে কাঠগুলি 
রাফ্টীরের উপর বসানো আছে, তাদের বলে পালিন (|) ৷ পার্লিন ছাদের 
ভার গ্রহণ করে এবং নীচে অবস্থিত রাফ্‌টাৱের ওপর সে-ভার ন্যস্ত করে । 
পালিনগুলি ৩৭ ১৫২৫ মি. মি. থেকে ১০০ ৯৫৭৫ মি. মি. পৰ্যন্ত সাপের হয় এবং 
রাফটারের মতো এরও বড় দিকটা খাড়া থাকে । 


&-_ দেওয়াল; b_ত্ৰাকেট ; ৫--ওয়াল-প্লেট ; ন-কুরবেল ; 
০- পাৰ্লিন; 1--রাফটার ৭৫*৫* মি. ৪- ছঞ্চার কাঠ (ঈভম্‌ বোর্ড ) ; 
॥_ পোস্ট ব! ধু’টি ১:২ 1--২৫৭ লোহার বোণ্ট; }--লোহার প্লেট ৭৫ ১ ৫, সি. 
১৭%; টাঁলির গেজ; 1__টালির ল্যাম্প ; 2)--পোস্ট প্লেট ৭৫০ মি.+০-_টালি। 


(ii) ওয়াল-প্লেট 2 এই কাঠখানিও পালিন অথব! মটকার সমান্তরাল ৷ 
রাঁকটারগুলি এর ওপরে এসে বসে । দেওয়ালের ওপর বসানে। ব'লে এর নাম 
ওয়াল-প্লেট (0) ৷ এগুলির চওড়া দিকট| মাটির সঙ্গে সমান্তরাল হয় অর্থাৎ 
ছোট মাপের দিকটা খাড়া থাকে । 

(0) পোস্ট-প্লেট 2 দেওয়ালের বদলে যখন ওয়াল-প্লেটটি পিলার বা 
পোস্টের উপৰ রাখ হয়, তখন তাকে বল৷ হয় পোৌস্ট-প্লেট । ওয়াল-প্লেটের 


ঢালু ছাদ ১৮% 
সঙ্গে এর তফাৎ--পোস্ট-প্লেটে বড় দিকটা খাড়া হয়ে থাকবে আর ওয়াল-প্লেটে 
বড় দিকটা মাটির সমান্তরাল থাকবে ৷ j 

(॥i৮) এক-চাল|: সাধারণতঃ এক-চালা ছাদের একদিকে থাকে খাড়া 
দেওয়াল, অপরদিকে হয়--দেওয়াল অথবা পিলার বা পোস্ট । প্রথমে দু’দিকেই 
ছুটি ওয়াল-প্লেট তৈরি করা হয় | তার ওপর রাঁক্‌টারগুলি বসানে! হয় । 
দুই-আড়াই মিটার পর্যন্ত চওড়া বারান্দা টিন, টালি, অথবা এযাসবেস্টস্‌ দিয়ে 
ছাইতে গেলে সেগুলি সরাসরি রাফ্‌টারের সঙ্গে এটে দেওয়া যায়। তার 
চেয়ে বড় স্প্যান হ’লে একটি টিন বা একটি এ্যাসবেস্টসে ছাদট| শেষ করা যায় 
ন|--তখন জোড়| দেওয়া প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে রাফ্‌টারের ওপর পাল্লিন 
এটে তার ওপর ছাউনির টিন বা টালি প্রভৃতি বসাতে হয়। চিত্ৰ--67-এ 
একটি এক-চালা টালির বারান্দার সেক্‌সানাল-এলিভেসান দেওয়া হয়েছে । 
এখানে বারান্দার পোস্টগুলি ১০০ ১০ মি. মি. মাপের কাঠের এবং একটি 
থেকে অপরটির দূরত্ব ২৪৪ মি. মি. ৷ পোস্টের উপর আছে ১০* ৮ ১০০ মি. মি. 
মাপের পোস্ট-প্লেট, একটি ক'রে গজাল দিয়ে পোস্টের সঙ্গে আটা । তাছাড়াও 
একটি ৩০০ ৫০৯১০ মি. মি লোহার এযাঙ্গেলকে ১২ মি. মি. ব্যাসের বোণ্ট 
দিয়ে যথাক্ৰমে পোস্ট ও পোস্টের গায়ে আটা হয়েছে । এ লোহার এযযাঙ্জেলটা 
আরও ছুটি বোণ্ট দিয়ে যুক্ত আছে রাফটারের সঙ্গে । রাফটার (৭৫১ ৫০ মি. 
মি-গুলি ১২০ সে. মি. অন্তর আছে; অর্থাৎ দু'টি পোস্টের মাঝখানে একটি 
ক'রে রাফটার আছে । যাতে ভিতরে জল না আসে তাই রাফ্‌টারের উপরের 
দিকে করবেল-করা৷ আছে এবং নীচের দিকে ছঞ্চায় একটি বোর্ড কিভাবে আটা 
আছে তা লক্ষ্য করা উচিত। ছবি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, টালির গেজ, ল্যাপ 
ইত্যাদি কাকে বলে। ইতরাঁজীতে এরকম এক-চালাকে বলে লিন-টু-কুফ। 

(Xv) দোঁচাল। ঃ তিন-সাড়ে তিন মিটার পর্যন্ত চওড়া দো-চাল! ঘরের 
ওয়াল-প্লেটের উপর শুধু দু'টি রাফ্টার বলিয়ে ছাউনি করা চলে। স্প্যানটা 
সাড়ে তিন মিটারের চেয়ে বেশী হ'লে তলায় একট! কলার-বীম দেওয়ার 
প্রয়োজন। রাকটারের উপর পালিন বসিয়ে তার উপর ছাউনি করারও দরকার 
হয়। ইত্রাজীতে এরকম দৌ-চাঁলাকে বলে কা'পল-রুফ এবং কলার বীম 
দিয়ে যুক্ত কাপজ-রুফকে বেলে ক্লোজ-কাপল-রুফষ। একে আমর] বাংলায় 
বলতে পারি যুক্ত-দে।-চাঁল|। 

প্রসঙ্গত, এখানে একটি কথা বলে রাখি । ছাদের কাঠামোর কাঠগুলির 


ওপর যে ভার চাপানো! হয়, তাতে প্রত্যেক কাঠের ওপর জোর পড়ে। সেই 
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জোরে কাঠখান! হয় লঙ্বায় বড় হ'তে চায় অথবা ছোট হ'তে চায় । অর্থাৎ হয় 
কাঠের দু’প্রান্তে বাইরের দিকে টান পড়ে, অথবা দু’পাশ থেকে ভেতরের দিকে 
ঠেলতে থাকে । কোনও. কাঠের 
দু’প্রান্তে যদি বাইরের দিকে টান 
পড়ে অর্থাৎ ছাদের ভারে যুদি 
চিত্র_68 কাঠ লম্বা হাতে চায়, তখন 

আমর! বলি কাঠটা টেনসনে আছে। অপরপক্ষে দু’পাশের চাপে কাঠট৷ 
বদি ছোট বা সংকুচিত হ'তে চায়, তখন বলি কাঠখানি কম্প্রেসনে আছে । 

একটা উদাহরণ দিই । চিত্র_-68-এ ছু'জনে ছু'দিক থেকে টানারজন্ত 
নীচের টাইবীমের কাঠখানা ব’ড় হ'তে চাইছে, তাতে বাইরের দিকে টান 
পড়ছে। স্থতরাং, সে কাঠখানি টেনসনে আছে। আবার নীচেকার কাঠখান৷ 
বড় হ'তে চাইলে, মাঝের খাড়া কাঠখানিকে ছোট হ'তে হয়। কারণ, কাঠগুলি 
অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ৷ স্থতরাং, মাঝের কাঠথানা আছে কম্প্রেসনে। তীরচিহ্ন 
দিয়ে সেই কথাই বোঝানো হয়েছে । 

এবারে আন্ন দৌ-চালার কথায় ফিরে আসা যাকৃ। যুক্ত-দে/চালার 
( চিত্র_69 ) রাফটার দু'টি বাইরের দিকে বেরিয়ে যেতে চায় । ফলে কলার- 
বীমের দু'প্রান্তে বাইরের দিকে টান, অর্থাৎ কলার-বীমটি টেনসনে আছে। 
অপরপক্ষে মাঝের কিং-পোস্ট বা রাজা-পোস্টটা আছে কম্প্রেসনে। 


২ কিয়ার স্পান ; ৮-স্যান, ৫--কলান ৰীষ ; এ-স্ট্রাট 
'৬-_কিং পোস্ট ; £রাফটার ; &-পালিন; ৮-ওয়াল-প্লেট ৷ 


স্প্যান যত বড় হয়, ততই বড় মাপের রাকউার ও কলার-বীম লাগে । 
স্প্যান যখন সাড়ে তিন মিটারের চেয়ে বেশী হয়, তখন রাফ্‌টার ও কলার- 
বীমের মাপ এত বড় হয়ে পড়ে যে, খরচ বেড়ে যায়। তখন কলার-কীমকে 
নীচে না রেখে রাফটারের মাঝপথে-70-৮-র মতো লাগানো হয় ॥.. এখন 
কিন্তু কলার-বীমটি টেনসনে নেই--আছে কল্প্রেসনে ৷ 
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(8) রাজা-পোস্ট ট্রাসঃ কলারবীম সহযোগে বুক্ত-দো-চাঁলার, 
সাড়ে তিন মিটার স্প্যান পর্যন্ত ছাউনি চলতে পারে ৷ স্প্যান যদি তার চেয়েও 
বড় হয়, তখন রাজা-পোস্ট ট্রাস ( কিং-পোস্ট ট্রাস) করা উচিত। প্রায় ৯ 
মিটার স্প্যান পর্যন্ত এই রকম ট্রাস দিয়ে ছাউনি করা চলে ৷ রাজা-পোস্ট ট্রাসে 
কলার-বীমের মাঝখানে যে খাড়া কাঠখানি আছে, তাকে বলা হয় রাজ।- 
পোস্ট । তার ছু'দিকে দুটি স্ট্রাট আছে। এই স্ট্রাট কাষ্ঠখণ্ড দু’টি নীচে 
রাজা-পোদ্টের গোড়ায় এবং উপরে রাফ.টারের সঙ্গে যুক্ত । এই স্ট্রাট ছুটি 
বস্তুতঃ র্লাফ্‌টারকে ঠেলা দিয়ে রাখে; ফলে সে দু'টি কম্প্রেসনে আছে। রাফ 
টারের মাঝামাঝি স্ট্রাট দুটি গিয়ে লাগবে »৮_পালিনের ঠিক নীচে হওয়াই 
বাঞ্ছনীয় । স্প্যান বেশী হ'লে, শুধু কাঠের জোড়াই-এর ওপর ভরসা না ক'রে, 


লোহার স্ট্যাপ দিয়ে আরও মজবুত কর! উচিত । 
শা | b | ৫১৭ 
ও { 


চিত্র -70 
এ=দৌ-চাল৷; ৮-যুক্ত দে|চালা ; ০-রাজা-পোস্ট ট্রাস ; 4-রানী পোস্ট ট্ৰাস । 


এ ছাড়াও অন্যান্য অনেক রকমের ছাদের কাঠামোর ব্যবস্থা আছে। এতে 
= মিটারের চেয়েও বড় স্প্যানের উপর ছাউনি করা চলে। রানী-পোস্ট ট্রাস, 
নর্থলাইট ট্রাস ইত্যাদি । 

জ্হাদেলল জছাউন্নি % এতক্ষণ আমরা শুধু ছাদের কাঠামোর কথাই 
আলোচনা করছিলাম । এবার ছাউনির কথায় আসা যাক্‌। ঢালু ছাদের 
ছাউনির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে খড়ের ছাউনি, হুড়িয়া টালির (খোলার চাল ) 
ছাউনি, প্যান-টালি (রানীগঞ্জ টালি ), করোগেটেড-টিন ও এযাসবেস্টসের 
ছাঁদই দেখতে পাওয়া যায় । একে একে এ-সম্বন্ধে আলোচন! কর! ষাক্‌। 

(1) খড়ের ছাউনি ? পু'থিগত বিদ্যা সম্বল ক'রে গ্রামবাসীদের সহন্রাব্দী- 
সঞ্চিত: অভিজ্ঞতার বিষয়ে উপদেশ দিতে যায়| কিন্তু বিপজ্জনক । পশ্চিমবঙ্গে 
খড়ের’ চালা 'ছাইবার একটা বিশিষ্ট ভি আছে। তাছাড়া, বিভিন্ন জেলায় এই = 
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ছাউনির ধরণ আবার কিছুটা বদলায়। আর পাঁচটা ভারতীয় বিদ্যার মতে৷ 
এই ছনের-ছাউনি ব৷ খড়ের-ছাউনিও একটি গুরুমুখী বিদ্যা ৷ 

ংশ-পরম্পরায় ঘরামিরা একাজ শিখত এবং নিপুণতায়, দক্ষতায় তার| 
এবিদ্যায় যথেষ্ট ওংকর্ষ লাভ করেছিল । পাড়, পাটি, বাখারি, শারক, শলা, 
ফোড় প্রভৃতি নাম আজ তার! প্রায় ভুলে যেতে বসেছে । আমার সামান্য 


অভিজ্ঞতাতে গ্রামে এমন বাড়ী দেখেছি, য| পয়ত্ৰিশ বৎসর পূর্বের ছাওয়া এবং 
আজও তা টিকে আছে। 


ধানের খড় দিয়ে যে চাল! ছাওয়া হয়, তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। উলুখড় বা 
বেনাঘাসের ছাউনি দীঘতর দিন টে কে। অবশ্য অনেক জেলায় এ জাতীয় খড় 
পাওয়া যায় না। খড় মাপবার মানদগুটি হচ্ছে কাহন ৷ 


চিত্র-?॥ 
বাংল! চার-চাল! 


সকলেই জানেন, এক কাহন খড় মানে ১২৮০ আঁটি ৷ একশত বর্গফুট খড়ের 
ছাউনিতে আধ কাহন আন্দাজ খড় লাগে। খড়ের ছাউনির জন্য প্রথমে বাশের 
একটি মাচা বানয়ে, তার উপর এক প্রস্থ দরম। বিছিয়ে খড়ের ছাউনি কর! হয়। 

ধলা দেশে খড়ের ছাউনির একটা বৈশিষ্ট্য আছে ৷ পালিনের বাশগুলি 
জমির সমান্তরাল না হয়ে চিত্ৰ--7] অথবা চিত্র-_72-এর মতো ধন্গকাকৃতি 
হয়। চার-চালা ঘরের চতুর্দিকে বারান্দায় আবার চার-চাল। বানিয়ে 
আগেকার দিনে আট-চাল! তৈরি করা হ’ত। 

(8) নুড়িয়। টালি £ খোলার চালা বা হুড়িয়। টালির ছাউনি ছু'রকমের 
হয়। প্রথমতঃ, ওপরে এবং নীচে ছুটি অর্থগোলারুতি. টালির ছাউনি 
(চিত্র--73) এবং দ্বিতীয়তঃ, ওপরে অর্ধ-গোলাক্কৃতি এবং নীচে চ্যাপ্টা ধরনের 
টালি দিয়েও ছাউনি কর! চলে (চিত্র 74) ৷ একশত বর্গফুট খোলার ছাউনি 
করতে প্রায় ১২০* টালির প্রয়োজন হয়।. অর্থাৎ, নয়া-হিসাবে এক বর্গ- 
মিটার চালে টালি লাগে ২৩* খানি। একজন ঘরামি ও দু'টি মজুরে দৈনিক 
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আড়াই হাজার টালি সাজাতে পারে অর্থাৎ প্রায় দু'শ বর্গফুট (আঠারো বিশ) 
বর্গমিটার চালা ছাইতে পারে । 


পর্বে 
A 
«LA se 
নি 
পে 
[ই b 


৪--খোঁল খোলার চাল|; ' ৮--নীচের খোলা; ৫-উপরের খোলা ৷ 


(i) প্যান-টালি বা রানীগঞ্জ টালি: প্যান-টালিগুলি কাঠের 
বা লোহার ফ্রেমের ওপর পাশাপাশি সাজানো হয় । প্রত্যেকখানি টালি দিয়ে 


চ্যাপ্টা খোলার চালা; ৮-_নীচেকার চ্যাপ্টা খোল! ৷ 

তার নীচের রদ্বার ওপর. কিছুটা, চাপান দেওয়া থাকে; একে বলে ল্যাপ 
(চিত্ৰ--67 4:)। 

প্যান-টালি ছাউনির কাজে নীচের দিক থেকে সুরু কারে ক্রমশঃ মটকার 
দিকে অগ্রসর হ'তে হয়। অনেক সময় টালি সাজানোর পর, জোড়াই-স্থল 
সিমেন্ট-বালির গোলা দিয়ে মেরে দেওয়া হয়। অন্ততঃ চালার ধারে, মটকার 
কাছে এবং হিপের কাছে টালিগুলি সিমেন্ট-বালি দিয়ে মেরে দেওয়া চাই । 
টালির চালে কমপক্ষে ১১২ ঢাল দেওয়া উচিত ৷ প্রতি বর্গমিটার ছাদ ছাইতে 
প্রায় ১৩-খানি টালি লাগে। আরও নিখু তভাবে বলতে গেলে ৪১৪ % ২৬৬ 
মি. মি. প্রমাণ মাপের ১৩ খানি টালি লাগে প্রতি ১০ বর্গমিটারে । এর 
ওজন প্রায় ৪ কুইণ্টাল ৷ 

(৮) করোগেটেড-টিন £ করোগেটেড-টিন বাজারে বাঞ্ডিল-বাধা 
অবস্থায় কিনতে পাওয়া যায়। : প্রতি বাণ্ডিলের ওজন প্রায় দুই হন্দর ; অর্থাৎ 
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দশ বাগ্ডিল টিনের ওজন এক টন। বাজারে করোগেটেড-টিন কিনতে পাওয়া 
যায় ৬১ ৭, ৮, ৯! ও ১০ লঙ্কা মাপের । পাশাপাশি নৃতন পদ্ধতির মাপ যথাক্রমে =_ 
১৮০ মি.; ২২০ মি.; ২৫০ মি. ২৮০ মি. ও ৩২০ মি.। চওড়ায় এগুলি 
২৮" অর্থাৎ ৮১ সে. মি.। যে লোহার চাদর থেকে করোগেটেড-টিন তৈরি 
করা হয়, সেগুলি সব সমান পুরু নয়। চাদরের সরু-মোটা তারতম্য বোঝাবার 
জন্য আমরা একটি মানদণ্ডের সাহায্য নিই; তাকে বলি গেজ বা ৰি. _ 
ডাবলু, জি.। সচরাচর আমরা ২৪ গেজি করোগেটেড-টিনই ব্যবহার করে: 
থাকি। এই রকম অর্থাৎ ২৪ গেজি এক বাণ্ডিল টিন যদি খুলে মাথায় মাথায় 
লাগিয়ে মাটিতে সাজানো যায়, তাহ'লে সবটা লম্বায় হবে অথবা ৭২'। একথা 
মনে রাখলে সহজেই হিসাব ক'রে বলা যায়, ৬’, ৭', ৮, ৯' ও ১০" টিনের 
বাণ্ডিলে টিন থাকবে যথাক্ৰমে বারো, দশ, নয়, আট ও সাতখানি। অবশ্য এ 
হিসাব শুধু ২৪ গেজি টিনেই প্রযোজ্য। এগুলো সব পুরানো পদ্ধতির হিসাব। 
সৃতরাং, এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন গেজের চিনে প্রতি বাণ্ডিলে কয়খানি ক'রে টিন 
থাকে, তার হিসাবটা জেনে রাখা যাক্‌। 


পুরাতন পদ্ধতির হিসাবে ;ঃ 
গেজ নম্বর প্রতি বাণ্ডিলে কয়খানি টিন থাকে 
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টিনের “বেদ” প্রতি বাণ্ডিলে কয়খানি টিন থাকে (সবৌচ্চ মানের টিন) 
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প্রতি বাণ্ডিলের ওজন প্রায় দুই হন্দর। যদি ঠিক দুই হন্দর হ’ত, তাহ’লে 
এক টনে কতগুলি টিন হবে তা বলা শক্ত হ'ত না। ওপরের সংখ্যাগুলিকে 
দশগুণ ক'রে আমর! সহজেই ব’লে দিতে পারতাম, কোন্‌ গেজে কোন্‌ মাপের 
কতগুলি টিনের ওজন হবে এক টন। কিন্তু প্রতি বাণ্ডিলের ওজন ঠিক দুই 
হন্দর না হওয়ায় কতগুলি টিনের ওজন এক টন হবে, তা জানবার জন্য আমাদের 
আবার একটি তালিকার সাহায্য নিতে হবে। 

করোগেটেড-টিন দুই জাতের তৈরি করা হয়। এক ধরনের টিনে আটটি 
ঢেউ থাকে; প্রতি ঢেউয়ের মাপ ৩“; এগুলি চওড়াঁয় সর্বসমেত ২২" হয়। 
একে বলি ৮/৩ করোগেসান। অপরপক্ষে আর একজাতের করোগেটেড- 
টিনে দশটি ঢেউ থাকে; প্রতি ঢেউয়ের মাপ ৩) এগুলি সর্বসমেত ২‘--৮% 
চওড়া হয় । একে বলি ১০/৩ করোগেসান। 

পুরাতন পদ্ধতিতে ১ 


গেজ করোগেসান কতগুলি টিনে এক টন ওজন হবে 
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টিনের . করো কতগুলি টিনে এক টোন ওজন হবে 
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করোগেটেড-টিনগুলি যেন পরিষ্কার থাকে, তাতে মরচের দাগ না থাকে । 
“আঁটবার জন্য আমর! টিনে ছু'রকম জিনিস ব্যবহার করি। প্রথমতঃ টিনের 
সঙ্গে টিন আঁটি জীট-বপ্ট, দিয়ে; দ্বিতীয়তঃ টিনের চালাট। নীচের কাঠের 
ফ্রেমের সন্ধে আঁটি অন্য কিছু দিয়ে; ষথা-্জু, এল-ভুক, জে-ছুক, ইউ- 
হুক্‌ অথবা নাট -ৰণ্ট, দিয়ে ৷ 

সীট-বণ্ট, ব্যবহার করা হয় দু’টি কারণে । প্রথমতঃ, দু'টি টিনের জোড়াই- 
স্থল দিয়ে যাতে জল ন| পড়ে, তাই সীট-বণ্টর সাহায্যে টিন ছু'টিকে কষে 
দেওয়| হয়। এইজন্য সীট-বণ্ট,র সঙ্গে আরও কয়েকটি জিনিস ব্যবহার করা 
হয়। সীট-বন্ট্‌র নীচেই থাকে গ্যালভানাইস্ড লোহার একটা টুগী-ওয়াসার 
বা লিম্পেট-ওয়াসার। ফুটো-পয়সার মতো দেখতে বিটুমেনের একটি 
কালো চাকতি-ওয়াসার রাখতে হয় টুপী-ওয়াসারের তলায় । নীচের দিকে 
নাটের আগে একটা ফুটো-পয়সার আকারের গ্যালভানাইস্ড চাঁকতি- 


চিত্ৰ-75 
*_সীট-বণ্ট,; ১- নাট্‌; ০-- ঢুগী-ওয়াসার ব| লিম্পেট-ওয়াসার ; 
৭--বিটুমেন-ওয়াসার ; ০--চাকতি-ওয়াসার ৷ 
ওয়াসার রাখলে নাট.ট| কষতে স্থুবিধ। হয়। টুপীর গর্তটায় পুটিং দিয়ে 


তারপর সেটা লাগালে জল পড়ার ভয় আরও কমে । চিত্ৰ--7 -এ সীট-বণ্ট, 
লাগানোর পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। দু*টি টিনের মাথায় মাথায়, অর্থাৎ উপর 
থেকে নীচে ১৫০ মি. মি. চাপান দিতে হবে ৷ বল৷ বাহুল্য, মটকার কাছের 


ঢালু ছাদ ৯৯ 
টিনখানা ছঞ্চার কাছের টিনখানার, উপরে ১৫০ মি. মি চেপে থাকবে । 
পাশাপাশি টিনগুলি দুই করোগেসান অর্থাৎ দুই ঢেউ চাপান চাপান দেওয়া 
থাকবে ৷ 

টিনের চালাটা নীচেকার কাঠামোর সঙ্গে আঁটবার সময় কোন্‌ জিনিস 
ব্যবহার করবো, তা নির্ভর করবে কাঠামোর অর্থাৎ পালিনের আকৃতির উপর। 
পালিনগুলি যদি শাল-বন্ল। বা বাশের হয়-_অর্থাৎ গোলাকৃতি হয়, তাহ'লে 
৮ মি. মি ব্যাসের গ্যালভানসাইড জে-হুক ব্যবহার কর! চলে। অপরপক্ষে 
যদি চৌকা কাঠের হয়, তখন ১০০ মি মি. লঙ্গ। গ্যালভানাসাস্ড সু ব্যবহার 


225 
fd 
PAPUAN! BORON, 
চিত্র নন 
৪-৮ মি. মি. ব্যাসের জে হুক; 


--নাট্‌ ২৫ X২৫ ২৬ মি. মি. 3 
০--লোহার শ্যাঙ্গেল; ৭- করোগেটেড টিন 


চিত্ৰ 70 
"থ ১০০ মি. মি. গ্যাল-স্তু ; - ০--টুগী ওয়াসার ; 
০--বিটুমেন ওয়াসার; ৭--করোগেটেড টিন, | 


"৪_রাফটার ;£_তিন কোণ| কাঠ, ৪_-পালিন 
কর| চলে (চিত্র--76) অথবা ৮ মি. মি. ব্যাসের এল-হুক লাগানে৷ যায় । 
পালিন যদি লোহার এ্যান্গেল হয়, তখন আর স্কু লাগানোর প্রশ্ন থাকে ন|-- 
তখন ৮ মি. মি. ব্যাসের ইউ-হুক ব্যবহার করতে হয়। 1 

জু, এল-হুক, জে-হুক প্রভৃতি যেটাই ব্যবহার করা হ’ক না কেন, সীট-ব্ট, 
লাগাবার সময় জল-পড়ার বিষয়ে যে-সব সাবধানতা অবলঙ্বন কর! হয়েছিল, 
এগুলির ক্ষেত্রেও সেই সতর্কতার কথা মনে রাখতে হবে । 

করোগেটেড-টিনের চালা তৈরি করাবার বিষয়ে পুঁথিগত নির্দেশ হচ্ছে, 
মাটিতে ছয়খানি টিন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ক'রে তারপর তাকে ছাদের 
কাঠামোর উপর ওঠানো হবে । কাধতঃ কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই কাঠের ফ্রেমের 
উপরেই ছাউনির কাজ হয়। 

বাস্ত-বিদ্ভার বইতে এবং সরকারী কাজে দুই-ঢেউ-এর ছাপান দেওয়ার 
নির্দেশ থাকলেও দেখা গেছে যে, বত্ন নিয়ে দেড়-ঢেউ চাপান দিয়ে ছাইলেও 
জল একেবারেই পড়ে না। বাস্ত-শিল্পের ভ্রব্য-মূল্য এত বেড়ে গেছে যে, 
বে-সরকারী কাজে আমরা বসত-বাড়ীতে দেড়-ঢেউ এবং গোয়ালঘর, স্নানঘর 
প্রভৃতিতে এমন কি এক-ঢেউ চাপান দিয়েও চাল ছাইতে পারি। সীট-বণ্ট্‌ 
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ও নাট্‌ বণ্ট, প্রভৃতি এক-এক দিকে ৪৫০ মি. মি, তকাৎ তফাৎ লাগাতে হবে ৷ 
বে-সরকারী কাজে আমরা ৬৭/ ও ৮০ টিনের ক্ষেত্রে তিনটি এবং 
৯/--০" ও ১০০" টিনের ক্ষেত্রে পাশে পাশে প্রতি জোড়ে টিন-পিছু চারটি 
সীট-বণ্ট্‌, দিতে পারি। 

টিনের জোড়াইয়ের জন্য প্রত্যেকটি ছিদ্র নীচের দিক থেকে করতে হবে ৷ 
কোনও ধারালো! অস্ত্র দিয়ে ছিদ্র করতে হবে--যাতে টিন ফুটো হওয়ার সময় 
পাশের দিকে ছি'ড়ে না ষায়। গ্যালভানাইস্ড স্কু লাগাবার সময় ছাদের নীচে 
থেকে ছিদ্র করায় কিছু অস্থবিধা আছে; এজন্য পারতপক্ষে স্কুর বদলে হুক 
ব্যবহার করাই উচিত ৷ 

গ্যালভানাইস্ড-টিনের বদলে যদি কালে! করোগেটেভ-সীট ব! ব্ল্যাক-সীট 
দিয়ে ছাউনি করা! হয়, তখন টিনগুলিকে ব্যবহারের পুর্বে ছু'পিঠেই রঙ ক'রে 
নিতে হবে ৷ 

ঝড়ে উড়ে ঘাবার প্রতিবন্ধক হিসাবে টিনের চালায় উইণ্ড-টাই লাগাবার 
ব্যবস্থা কর! হয়। উইগু-টাইগুলি সাধারণতঃ ৪০ ৮৬ মি. মি. বা অনুৰূপ মাপের 
লোহার পাত । এগুলিকে টিনের উপর পালিনের সমান্তরাল ক'রে লাগানো 
হয়। পালিনের সঙ্গে যে হুক-বণ্টু প্রভৃতি দিয়ে টিনকে আটা হয়েছে, মেগুলিই 
উইওু-টাইয়ের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে গলিয়ে নেওয়া উচিত। এ ছাড়াও কিছু 
দূরে দূরে উইগু-ঢাইকে সরাসরি রাকটারের সঙ্গে হুক-বণ্ট,র সাহায্যে যুক্ত 
করা উচিত। যেখানে ঝড়ের বেগ কম সেখানে ৪০৮২৫ মি. মি. মাপের 
কাঠের উইপু-টাই-ও ব্যবহার কর! চলে৷ 

দু'টি টিন উপর যেখানে মেশে, সেখানে মটক। (রিজ) লাগানো হয়। 
মটকার এক-একটি টুকরো পাৰ্শ্ববৰ্তী টুকরোর উপর অন্ততঃ ১৫০ মি.মি. চাপান 
দেওয়া থাকবে । অন্থরূপভাবে ছঞ্চার কাছে যদি ঈভস্-গাটার লাগানো হয়, 
তাহ'লেও ১৫০ মি. মি. চাঁপান দিতে হবে। ঈভস্-গাটারগুলি লাগানো হয় 
যাতে বৃষ্টির জল প্রত্যেক ঢেউ বেয়ে এসে ছঞ্চার কাছে এই গাটার গুলিতে পড়ে 
এবং যে কোনও এক পাশে নীত হয়। ঈভস্‌-গাটারগুলিতে অন্ততঃ ১: ১২০ 
ঢাল থাকা উচিত এবং সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে বালাই করে দিতে হবে 
যাতে জল ন! পড়ে ৷ 

এযাসত্বেস্উস্লেল্স ছা্ডন্নি 2 এযাসবেসেস্টর ছাউনি ছু'রকমের 
হয়। প্রথম রকমের এযাসবেস্টস্‌ সীটগুলি করোগেটেড-টিনের মতোই ঢেউ- 
খেলানো-_একে বলি করোগেটেড এ্যাসবেস্টসের ছাউনি । দ্বিতীয় রকমের 


+ 


ঢালু ছাদ ১০১ 
এ্যাসবেস্টসের ছাউনি দেখতে অনেকটা চ্যাপ্টা টালির ছাউনির মতে|--এণ্ডলি 
সেমিকরোগেটেড সীটের ছাউনি। 

এ কাজের জন্য প্রয়োজন এ্যাসবেস্টস্‌ সীট, মটকার দু'রকম সীট, এল 
অথবা জে-হুক, সীট-বণ্ট, এবং পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত টুপী-ওয়াসার, বিটুমেন- 
ওয়াসার, চাকতি-ওয়াসার প্রভৃতি আন্গষঙ্গিকগুলি। এ্যাসবেন্টস্‌ ছাউনির 
কাজে এই নির্দেশগুলি মনে রাখতে হবে ঃ 

() সীটে যা-কিছু কাঁটা-ছাঁটা এবং গর্ভ করার কাজ তা" মাটিতেই করতে 
হবে। 

() গর্তগুলি টিনের মতো ছেনি-হাতুড়ি দিয়ে কাটা হবে না; তুরপুন 
দিয়ে ড্রিল করতে হবে-__অর্থাৎ তুরপুন-মন্ত্র চালিয়ে কুরে কুরে গর্ত করতে 
হবে। জে-হুক অথবা এল-হুকগুলি হবে গ্যালভানাইস্ড লোহার এবং এগুলি 
৮ মি. মি. ব্যাসের হবে; স্থতরাং ছিদ্রগুলি হবে ১০ মি. মি. ব্যাসের | বল৷ 
বাহুল্য, প্রত্যেকটি ছিদ্র হবে ঢেউয়ের মাথায়, তলায় নয় । যে পালিনের উপর 
সীটখানি বসানো আছে তার সঙ্গে অন্ততঃ দু'টি বণ), দিয়ে আঁটতে হবে । 
কিনার থেকে যে-কোনো ছিদ্রের নিয়তম দূরত্ব হওয়া চাই ৪* মি, মি. | 

(1) উপরের সারির ছুটি সীটের তলায় নীচের সারির সীট ছু'খানি 
আঁটবার সময় একটি কোণা পাওয়| যাবে, যেখানে চারখানি সীট মিলিত হচ্ছে 
__সেখানে দু’টি সীটের কোণ৷ পূর্বেই কেটে নিতে হবে| কোণা কাটার 
পদ্ধতিট! নিম্নলিখিত আইন মাফিক ক'রে গেলেই সীট শ্বাটতে আর কোনও 
অস্থবিধ| হবে নাঃ 

সীটগুলি এমনভাবে আটতে হবে যাতে মস্থণ দিকটা উপরে থাকে | উপর- 
নীচে নিম্নতম চাপান দিতে হবে ১৫০ মি. মি. আর পাশাপাশি চাপান দিতে 
হবে সেমি-করোগেটেড সীটের ক্ষেত্রে এক-ঢেউ, আর কারোগেটেড-সীটের ক্ষেত্রে 
আধ-ঢেউ। ছাউনি যথারীতি নীচের দিক ধেকে উপরদিকে উঠবে | ধর! 
বাক্‌, আমরা সর্বপ্রথমে নিম্নতম সারির সর্ব-দক্ষিণের সীটটি প্রথমে বসালাম 
এবং ক্রমশঃ বা দিকে ছাউনি করতে করতে এগিয়ে গেলাম । সেক্ষেত্রে প্রথম 
সীটিটিতে কোথাও কোণা কাটতে হবে না। দ্বিতীয় সীট থেকে এই সারির 
বাকি প্রত্যেকটি সীটের উপরদিকের দক্ষিণ-কোণায় কাটতে হবে । দ্বিতীয় 
সারি এবং পরবর্তী সারি গুলিতে ( মটকার কাছে শেষ সারি বাদে ) প্রথম ও 
শেষ সীটখানি বাদে, অন্য প্রত্যেকটি সীটে উপরদিকের দক্ষিণ-কোণ। এবং 
নীচের দিকের বাম-কোণ| এভাবে কাটতে হবে। প্রথম সীটে শুধু নীচের 
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দিকের বাম-কোণা। এবং শেষ সীটে শুধু উপরদিকের দক্ষিণ-কোণা কাটতে 
হবে। সবার উপর সারিতে অর্থাৎ মটকার কাছের সারিতে প্রত্যেকটি সীটের 
নীচের দিকের বাম-কোণা কাটতে হবে_ শুধু শেষ সীটখানিতে কিছুই কাটতে 
হবে না। কোণাগুলি ঠিক সমানভাবে কাটলে ছাউনি করতে কোনও অস্থবিধা 
হবে না। 

৮) প্রত্যেকখানি' সীট উপরে ও নীচে যে পালিনের উপর ভার ্থাস্ত 
করবে, তার সঙ্গে আঁটবার জন্য প্রত্যেকটি সীটে চারটি বণ্ট, থাকবে__উপরের 
ছুই কোণায় ছুটি, নীচের ছুই কোণায় ছুটি। এ ছাড়া সীটের মাঝা-মাবি যে 
পালিন আছে, তার সঙ্গেও আঁটবার জন্যে দু'টি বন্টু থাকবে। প্রত্যেকটি 
বন্ট্র উপরে নাট্‌ লাগাবার আগে বিটুমেন ও লিম্পেট-ওয়াসার বসিয়ে নিতে 
হবে ( চিত্ৰ--78 ) ৷ 

(৮) ছাউনির প্রথম পর্যায়ে নাট্‌গুলি খুব বেশী কষে দিতে নেই ৷ খান 
দশ-বারো সীট ছাউনি হয়ে যাবার পর দু'প্রান্ত থেকে দু’জন মিন্তি সেগুলি ক্রমে 


ক্রমে কষে দেবে ৷ 

(vi) মটকার কাছে ছাউনির জন্য ছু'রকমের মটকা (রিজ পীস) আছে 
--ভিতৱ-দিকের মট ক! (ইনার গীস) এবং বাইরের-দিকের মটক (আউটার 
পীস)। প্রথমে এক ধার থেকে পাশাপাশি চার-পাচখানি ভিতরের যটকাকে 


চিত্র_75 চিত্ৰ--79 

*-_গ্যালভানাইস্ড নাট, 1১ গ্যালভানাইস্ভ | &_আউটার বা! বাইরের দিকের মটক| ; ১-- 
ওয়াসার ; ৩--বিটুমেন-ওয়াসার ; | ইনার বা ভিতরের দিকের মটক|; ০_এাস- 
ও--এম্বেস্টস্‌ সীট; ০--পালিন; | বেস্টস্‌ সীট; ৭--৮ মি. মি. গ্যাল. জে-হুক; 
-* মি. মিগ্যাল, জে হক ৷ ৩_ লোহার এাজেল পালিন; £_গাল. নাট্‌ ৷ 
এ্যাসবেস্টসের সঙ্গে এমনভাবে আঁটতে হবে, যাতে প্রান্তস্থিত ছিদ্রটি ১১৫ 
মিমি. দূর থাকে । তারপর সমসংখাক বাইরের মটকাকে তাঁর উপর এমনভাবে 
বসাতে হবে যাতে সেগুলিতেও প্রান্ত থেকে অনুরূপ দূরত্বে থাকে । তাহ'লে 
প্রথম বাইরের মটকাখানির শেষ প্রান্ত উদ্টো দিকের ভিতরের মটকার প্রান্ত 
থেকে প্রায় ১০০ মি. মি. তফাতে থাকবে ৷ 
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এ্যাসবেস্টস্‌-সীট সংক্রান্ত কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য নীচে বিস্তাব্বিতভাবে 
দেওয়া হ’ল ঃ-- 

বিগ-সিক্স করোগেটেড-সীট দেমি-করোগেটেড-সীট 

বাজারে কি মাপে পাণয়| যায়_১'৫০ 3 ১:৭৫ ; ২০০; ১:৫০; ১1৭৫ ; ২০০ 5, 


(মিটারে) ২৫০) ৩ ০০ ২৫২3 ৩০০ 
একখানি শীট কতটা! চওড়া. ১০৫০ মি মি. ১১০০ মি মি: 
একখানি সীট ছাওয়| হ’লে কতটা 

স্থান চওড়ায় ঢাকতে পারে_-১০১০ মি. মি. ১০১৪ মি. মি 
পাঁলিনগুলির উধ্বতম অন্তুমোদন- 
যোগ্য দূরত্ব --১৪% » ১৪০০ এ 
পাশাপাশি চাপান কতটা দিতে চা ১৫০ & 
হবে--১৫০ 
একশত বর্গমিটার ছাইতে কত বর্গ- 


মি. (১'৫ মি. সীটে) সীট লাগে--১১৫৮৮ বর্গমিটার ১১৮৭৪ বর্গমিটার 
একশত বর্গমিটার ছাউনির 
ওজন কত হবে--১৫২ টোন ১৪১ টোন 


বিভিন্ন ীটের ক্ষেত্রফল ও ওজন 


দৈঘ্য 
(মিটার) প্রতিটি সীটের ক্ষেত্ৰফল (বর্গমিটার) | কতগুলি সীটে এক টোন ওজন হবে৷ 


করোগেটেড | সেমি-করোগেটেড করোগেটেড | গেমিকরোঃ 


১৫০ ১৫৮ ১'৬৪ ৪৮ | ৫১ 
১:৪৫ 81৮৪; == ৯/৯২ ৷ ৪১ | ৪8. 
২০০ ২১০ ২২০ ৷ ৩৫ ৩৮ 
২:৫০ ২৬৩ ২ ৭৩ ২৯ ৩১ 
৩55 ত'১৫ ৩২৭ ২৫ ২৬ 


নিকাদ্কাল্লেল্ ভতাভব্য € (ক) ছাদের কাঠামে| £ প্রথমতঃ, 
ছাদের কাঠামোর নক্সাটি ভালভাবে পাড়ে বুঝে নিন এবং কোন্‌ কোন্‌ মাপের 
কাঠ কতগুলি আনলে আপনার পক্ষে সবচেয়ে কম কাঠ নষ্ট হবে, সেটা হিসাব 
ক’রে বের করুন। দরজা-জানালার ফ্রেমের ক্ষেত্রে যে কথা: বলা হয়েছে, 
এখানেও সে নির্দেশ প্রযোজ্য--অৰ্থাৎ যদি এক-আঁধখাঁনা কাঠের কোন দিকে 
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ফাটা দাগ, স্তাপ-উের চিহ্ন প্রভৃতি থাকে, তবে মে কাঠখানাকে এমনভাবে 
লাগাবেন যেন নীচে থেকে দেখা না যায়। অর্থাৎ জখম দিকটা যেন আকাশের 
দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে । বলা বাহুল্য, তন্বাবধায়কের নজরে পড়লো না ব'লে 
এমন কাঠ আপনি লাগাবেন না যেটাতে আপনার সুনাম নষ্ট হবার সম্ভাবনা 


আছে--অৰ্থাৎ যেটা লাগানে| উচিত নয় ব'লে আপনি নিজেই মনে করছেন। 
দ্বিতীয়তঃ, একই মাপের দু’খানি কাঠ অথবা একই কাঠের দু'রকম 


ব্যবহারে তার উপযোগিতার প্রচুর প্রভেদ হ'তে পারে । এজন্য আপনাকে... 


হয়তো বেশী খরচ করতে হচ্ছে না__কিন্ধ একটু নজর দিয়ে, একটু যত্ন নিয়ে 
কাজটা করলে আপনি আর্থিক ক্ষতি না ক'রেও আপনার খরিদ্বারের উপকার 
করতে পারেন। এর অসংখ্য উদাহরণ আছে। এখানে কয়েকটির কথা বলা 
হ’ল ১-নাট্‌বণ্টগুলি অসাবধানতায় ঠিকমতো কষে দেওয়া হয় না, এতে 

বস্তুতঃ কোনও লাভ নেই কিন্তু কাজটা খারাপ হয়ে থাকে । চিত্র 
_80-তে পাশাপাশি দু’টি বীমের সেক্সান দেখা যাচ্ছে উপরের দিকে। দু'টি 
‘বীমই এক মাপের ও একই কাঠের; কিন্তু এ? বীমটি পাশের ‘৮’ বীম অপেক্ষা 
অনেক বেশী মজবুত ও ভারসহ। কারণ ভারের চাপে ৮’ বীমটি যখন বেঁকে 
যেতে চাইবে, তখন এক প্যাকেট তাসের মতো! কাঠের বলয়-রেখাগুলি পরস্পর 
থেকে আল্গা হয়ে যাবে; ৭, কীমে তা হবে না, কারণ বলয়-রেখাগুলি সব 
খাঁড়াভাবে আছে। 

এ চিত্রে নীচের দিকে দু'টি তক্তার নকলা আছে। 
এক্ষেত্রে যদিও তক্তা ছুটি একই কাঠের ও একই 
মাপের, তবু এ’ তক্তাঁটি অনেক ভালে|; কারণ 
1৮ তক্তার গাঁটাট ভেঙে বেরিয়ে আসার সভভাবনা 
আছে। তাহলেই দেখুন কাঠ বাছাই-এর সময় 
(তজ্ঞার ক্ষেত্রে) অথবা লাগানোর কৌশলে 
(বীমের ক্ষেত্রে) আপনি একটু সতর্ক হ'লে বিনা 
খরচে আপনার নিয়োগকারীর উপকার করতে পাবেন। 

এবার দেখুন চিত্র_81। একটি খাড়া কাঠের সঙ্গে সু দিয়ে জঁটা হচ্ছে 
আর একখানি চতুষ্কোণ কাঠকে ৷ ‘এ? এবং ‘৮’ নক্সায় কাঠ একই এবং স্কু একই 
মাপের ; কিন্তু ‘2’ চিত্রের জোড়াই ‘৮’ চিত্রের জোড়াইয়ের চেয়ে অনেক বেশী 
মজবুত। কারণ কি জানেন? “৮ চিত্রে 1--2 সমতলটি উপরে আছে রা 
ফলে জুটি বলয়-রেখার মাঝের ফাক দিয়ে ঢুকেছে_এজন্য তার জোর কম। 


ঢালু ছাদ ১০৫ 
%’ চিত্তে ভ্ুটি সবকয়টি বলয়-রেখ| ভেদ ক'রে চলে গেছে; ফলে তার জোর 
বেশী । প্রশ্ন করতে পারেন, সবকয়টি বলয়-রেখা ভেদ করায় জোর বাড়বে 
কেন? উত্তরে আমি বলবো, 
এক প্যাকেট তাস হাতে নিন। 
এবারে একটা ছু'চ পাশ থেকে 
ওর ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে যদি 
হাত সরিয়ে নেন, তাহ'লে 
তাসগুলি পড়ে যাবে । কিন্ত আপনি যদি তাসের পিঠের দিক থেকে ছু'চটা 
এফোড়-ওফোড় করেন? সবকটি তাঁকেই তাহ'লে ধারে রাখতে পারেন 
এই সত্যটি, অর্থাৎ কাঠের আঁশ বা ফাইবার কোন্‌ দিকে আছে, জোড়াইয়ের 
সময় সেটা খেয়াল রাখতে হবে । 

তৃতীয়ত, আর একটি পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে । অনেক সময় দেখা 
যায়, ছাদের কাঠের জোড়াই কিভাবে হবে তার বিস্তারিত নির্দেশ ঠিকায় (কন্‌- 
ট্ৰাক্টে) উল্লেখ থাকে না । সেট! স্থানীয় তবাবধায়কদের হাতে ছেড়ে দেওয়| হয়। 
অপরপক্ষে ছাদের কাজে বোণ্ট-নাট্‌-ফিশ প্লেট ইত্যাদি বাবদ কে, জি. বা 
কুইণ্টাল-দরের একটা! সুচী (আইটেম) থাকে । এক্ষেত্রে স্থানীয় তত্বাবধায়কদের 
অনুমতি নিয়ে ফিশ-জয়ে'্ট করানো ঠিকাদারের পক্ষে সবচেয়ে লাভজনক | 
ল্যাঁপ্‌-জয়েন্টে চাপানের মাপটা , ঠিকাদার পায় ন|--কিন্তু ফিশ_জয়েণ্ট হ’লে 
চাপান বাবদ কাঠের কোনও লোকসান হয় না, বরং লোহার মাপটা 
জোড়াইয়ের কাজে বাড়তি পাওয়া যায়। 

(খ) টিনের ছাউনি £ ঠিকায় যদি পাশাপাশি দুই-ঢেউ চাপান দেওয়ার 
উল্লেখ না থাকে এবং তত্বাবধায়ক যদি আপত্তি না করেন, তাহ'লে পাশাপাশি 
দেড়-ঢেউ চাপান দিয়েই যথেষ্ট লাভ করা চলে | উপরে-নীচে ১৫০ মি মি. 
চাপান অবশ্য দিতেই হবে । হুকের চেয়ে গ্যালভানাইস্ড ক্রু লাগালে খরচ 
পড়ে অনেক কম। প্রয়োজন হ'লে পালিনের পাশে ত্রিকোণারুতি কাঠের 
ঠেক| দিয়েও হুকের বদলে ক্রু অনুমোদন করিয়ে নিন; কারণ যে-সব কাঠ 
বাতিল হবে তাঁর থেকে ত্রিকোণাক্তি কাঠের ঠেকাগ্চলি তৈরি করা ব্যয়সাধ্য 
হবে না।  অন্ততঃপক্ষে একটি ক্লু এবং একটি হুক যদি পর পর দেওয়ার অনুমতি 
পাওয়। যায়, তাহ'লেও লাভ। 

অনেক ঠিকাদার পয়স| বাচানোর জন্য বিটুমেন ওয়াসার অথবা লিম্পেট- 
ওয়াসার ( টুগী-ওয়াসার ) ইত্যাদি দিতে কার্পণ্য করেন। মন্ত্ৰি বাচাবার 


১০৮ বাস্ত-বিজ্ঞান 


ছু'টির ভিতর ফাক কতটা হবে । এই ফাকটি ২৫ থেকে ৩০ মি. মি.-র বেশী 
করা চলবে না। 


(৮) মটকার ঠিক মাথায় ফুটো কর! চলবে না। ছু'পাশে দু'টি সীট-বল্ট 
দিয়ে টিনের সঙ্গে এটে দিতে হবে । চিত্র_-83-তে মটকার ঠিক উপরে 
চিহ্নিত সীট-বণ্ট, ভুল লাগানো হয়েছে। উচিত ছিল দু'পাশে ছুটি 4৮ 
চিহ্নিত সীট-বল্ট, দেওয়া | 

(৮) গ্যালভানাইস্ড-্ু আঁটবার সময় কাজ 
সংক্ষেপ করবার উদ্দেশ্যে মিক্তিরা হাতুড়ি পিটিয়ে 
দেয়। লক্ষ্য রাখতে হবে, প্রত্যেকটি স্ক্রু যেন 
জ্ুড্রাইভার দিয়ে বসানো হয়--হাতুড়ি পেটা 
চলবে না। চিত্ৰ--৪3 

দ্বিতীয়তঃ, সরকারী গুদাম থেকে যে টিন বের করা হচ্ছে, ঠিক সেই টিনই 
যেন কাজে ব্যবহৃত হয়। অসাধু ঠিকাদীর যাতে সেটা বদলে অন্য গেজের 
অথবা ব্যবহৃত অন্য টিন ব্যবহার না করতে পারে, সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে ৷ 


তৃতীয়তঃ, ব্যবহার করবার অব্যবহিত পূর্বে বাণ্ডিলের বাধ খুলতে হবে । 
একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত যে, বাধ খুলে ফেলার কিছুদিন পর 
টিনটা একটু চ্যাপ্টা হয়ে যায়। বিশেষতঃ বীধ খুলে যদি বাণ্ডিলগুলি পর পর 
গাদা দেওয়া হয়, তবে উপরের চাপে নীচেকার টিনের করোগেসন বা ঢেউ নষ্ট 
হয়ে যায়। ধূর্ত এবং অসাধু ঠিকাদার বাধ খুলে, গাদা দিয়ে টিনগুলির 
করোগেসন কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে; কারণ তাহ'লে অল্পসংখ্যক 
টিনে বেশী ক্ষেত্রফল ছাউনি করা যাবে । . যেহেতু ঠিকাদার মাপ পাবে ছাদের 
বর্গক্ষেত্রের হিসাবে এবং তার কাছে মালের দাম কাটা হবে টিনের ওজন দরে, 
তাই তার পক্ষে এ স্থযোগ নিতে যাওয়া অসম্ভব নয়। সেজন্য মনে রাখতে 
হবে, ২৪ গেজি টিন দিয়ে একশত বর্গফুট টিনের চালা ছাইতে ১৩৩ 
হন্দর টিন লাগে অর্থাৎ এক বাণ্ডিল টিনে প্রায় দেড়শ’ বর্গফুট ছাউনি করা 
চলে। এই হিসাব অনুযায়ী টিন লাগানো হচ্ছে কিনা দেখতে হবে ৷ 

আমরা মোটামুটিভাবে বলেছি, প্রতিশত বর্গফুটে ১-৩৩ হন্দর টিন লাগে 
অর্থাৎ প্রায় ১৫০ পাউণ্ড টিন লাগে +_কিন্তু একথা সহজেই বোঝা যায় যে, 
পাশাপাশি ও মাথায় মাথায় যেমন চাপান দেওয়া হবে এবং যত গেজি টিন 
ব্যবহার কর! যাবে সেই অনুপাতে এই সংখ্যাটা বদলাবে । তাই পরপৃষ্ঠায় 


পাকা-ছাদ ও মেঝে ১০৯ 


লিখিত তালিকাটি দেওয়া গেল--এ থেকে কাজের জন্য মোট কত টিন লাগবে 
তার হিদাব অপেক্ষারুত নিভূলভাবে করা চলবে £ 
প্রতিশত বর্গফুট ছাউনির (ছাদের ঢালু মাপ) জন্য কত পাউণ্ড 


করোশেটেড-টিন প্রয়োজন হবে? 
গেজ নম্বর --- *** ul ১৮০২০ ২২ ২৪ 
মাথায় মাথায় ৬" চাপান এবং পাশে 
এক-টেউ চাপান ঢ় ২৭৩ ২০৯ ১৭৫ ১৪৬ 
মাথায় মাথায় ৬” চাপান এবং পাশে 
দুই-ঢেউ চাপান চি ৩০৩ ২৩৩ ১৯৫ ১৬২ 


চিত্র_82এর কাজের ত্ৰুটি £ 

() দ্বিতীয় পোস্টটি ওলনে নেই_তাঁর ছায়া দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এছাড়া (i) ছুটি 
পোস্টকে যুক্ত করলে বে নরলরেথা গাওয়া যাবে, সেটি বারান্দার প্রান্ত-রেখা বা দেওয়ালের সঙ্গে 
সমান্তরাল নয়। অর্থাৎ দ্বিতীয় পোস্টটি দেওয়ালের দিকে বেণী সরে গেছে। শুধু দেওয়ালের 
দিকেই নয়, দরজার দিকেও বেশী স'রে গেছে -যাতায়াতের পথে বাধা স্থষ্টি করছে। (৷) 
পাজিনটি খাড়ীভাবে নেই, (৮) দেওয়ালের সমান্তরালও নয় এবং ছে) তার জোড়াই রাফ টারের, 
উপরে পড়েনি । (৮) অনুরূপভাবে পোস্ট-প্লেটটিও খাড়াভাবে থাকা উচিত, (11) তার জোড়াই 
হৃওয়| উচিত পোস্টের উপর, (388) যেমন রাফটারের জোড়াই পড়| উচিত ছিল ওয়াল-প্লেটের 
উপর। (i=) এছাড়া রাফটার দু'টি ঠিক পোস্টের উপর এনে পোস্ট-প্লেটের উপর বসা উচিত 
ছিল। (=) দিড়িটি দু'টি পোস্টের মাঝখানে না গীথার কোন হেতু নেই। (i) বস্তুতঃ 
সিড়িটিকে ঠিক দরজার সামনে রেখে দ্বিতীয় পোস্টটাকে একটু বাঁ দিকে সরানো! উচিত । 


সপ্তন পন্রিচ্ছেল্ছ 


পাক৷-ছাদ ও মেঝে 

(ফ্ল্যাটরুফ এবং ফ্লোর ) 
সলিল $_ আমার যিনি মা, আমার দিদিমার তিনি মেয়ে ৷ ঠিক 
তেমনি একতলার লোক যেটাকে বলে ছাদ, দোতলার লোক সেটাকেই বলে 
মেঝে । একতলার লোক যাকে উধব মুখে দেখতে পায়, দ্বিতলের লোক 
তাকেই দেখে অপত্যস্নেহের আনত দৃষ্টিতে । তা সত্বেও মেঝে এবং ছাদ শব্দ 


দু'টি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত। 
ধর যাক একটা তিনতলা বাড়ী । একতলার যেটা ছাদ, দোতলার সেটা 


মেঝে । তেমনি দোতলার যেটা! ছাদ, তিন-তলার সেটা মেঝে । তারপর? 
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একতলার যেটা মেঝে সেটা কারও ছাদ নয়, আবার তিনতলার যেটা ছাদ 
সেটা কারও মেঝে নয়। সুতরাং মেঝের কাজ হচ্ছে, বাড়ীর লোকের থাকবার, 
“নড়াচড়া করার এবং তার জিনিসপত্র রাখবার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান সংকুলান 
করা; আর ছাদের কাজ হচ্ছে, গৃহবাসীকে শীতাতপ-রোদ্র-বৃষ্টি থেকে আড়াল 
করা। অবশ্য এর ভিতর কেউ কেউ দু'টি কাজই করেন-_তীরা একতলার 
লোককে রোত্র-বৃষ্টি থেকে রক্ষা করেন, দ্বিতলবাসীর চরণ-চিহ্ন বুকে ধারণ 
"করেন; অর্থাৎ রথও দেখেন, কলাও বেচেন। 

০৯ & ভালো মেঝের লক্ষণ হচ্ছে--"ত| যেন সহজে ঢালাই করা যায়, 
সহজে সাক করা যায়। যার তলা থেকে সর্যাতসেঁতে ঠাণ্ডা না ওঠে এবং যা 
নয়নাভিরাম। ভালো মেঝে এতটা মহ্ছণ হবে যাতে ধুলাবালি না জমতে 
পারে, কিন্তু পিছল না হয়। যার খরচ অল্প অথচ দীর্ঘস্থায়ী, যাতে শব্দ হয় 
কম এবং সহজে মেরামত করা যায়। 

বলা বাছল্য, এমন সবগুণাদ্থিতা তিলোত্তমা-মেঝে শুধু দুর্লভ নয়, অবাস্তব ! 

“বিশেষ একটি মেঝেতে গুণগুলির সন্ধান পাওয়া গেল তো দেখা গেল, সেটি 
মোটেই সস্ত৷ নয়; অপরপক্ষেকোন মেঝেতে তৈরি করানোর খরচ হয়ত কম 
পড়লো -কিন্ত দেখা গেল সবক'টি গুণ তাতে নেই। 

মেঝের জন্তু কি ধরনের মাল-মশলা বেছে নেব, তা নির্ভর করে কি-জাতের 
ব্যবহারের জন্য সেটিকে প্রয়োজন, তার উপর । ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল অথবা 
লাইব্রেরীতে শব্দহীনত| একটা বড় গুণ, নাচঘরে মন্থণতা, গুদাম-ঘরে মেবেটা 
হওয়া চাই শক্ত। তাই প্রথম ক্ষেত্রে যদি রবারের মেঝে পছন্দ করি, তবে 
নাচঘরে হয়তে। চাইব কাঠের মেঝে, আর গুদাম-ঘরে কংক্রিটের। বর্তমান 
গ্রন্থে আমরা শুধু বসত-বাড়ীর কথাই আলোচনা করছি; তাই বসত-বাড়ীতে 
বে বে প্রকারের মেঝে প্রচলিত, সেগুলি বিশদভাবে বলা হ'ল । 

ভিত ভরাট করানে। ৪ ভালো মেঝে করার আধাআধি সাফল্য নিভর 
করে ভালে! কারে ভিত ভরাট করানোর উপর | ভিতের মাথা পৰন্ত গাথনি 
হয়ে যাওয়ার পর যত্ন ক'রে ভিত ভরাট করানো উচিত। প্রথমে দেওয়াল- 
দিয়ে-ঘেরা অংশটা থেকে ইটের টুকরো, গাছের শিকড়, ভাঙা টিনের টুকরো 
ইত্যাদি সব আবর্জনা বেছে ফেলে দিন। কোনও আগাছা থাকলে শিকড়- 
মেত 'তা তুলে ফেলে দিন। বনিয়াদ কাটার গময় যে মাটি উঠেছিল তার 
থেকে বনিয়াদের পাশ ভরাট করবার পর যে মাটি উদ্বৃত্ত হবে, সেটা মেঝেতে 
ভরাট করতে হবে। বাকি মাটি অন্য কোথাও থেকে এনে স্মস্ত ভিতটা 
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ভতি করতে হবে। আগেই বলেছি, মাটি ভরাট করানোর আগে লক্ষ্য ক'রে 
দেখে নিন, উইপোকার টিপি নজরে পড়ছে কিনা । পড়লে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ 
নিয়ে তবে মাটি ভরাট করবেন। 

প্রথমতঃ, যে মাটি দিয়ে ভিত ভরাট করানে৷ হবে তাতে বেন ইটের টুকরো, 
টিনের পাত ইত্যাদি না থাকে এবং বড় বড় মাটির ঢেলা না থাকে । মাটির 
বড় ঢেলাগুলি ভেঙে ছোট ক'রে দিতে হবে। সমস্ত ভিত একসঙ্গে ভরাট 
করানো চলবে না। প্রথমে ১৫০ মি. মি. আন্দাজ সমান ক'রে মাটি ফেলুন এবং 
তাতে যথেষ্ট পরিমাণ জল দিয়ে সমস্তটা কাঁদা কারে দিন | মাঝে মাঝে বাঁশ 
দিয়ে খুঁচিয়ে গর্ভ ক'রে দিন, খাতে জলটা মাটির নীচে চলে খায়। দিন কয়েক 
পরে যখন জলটা শুকিয়ে আসবে, তখন দুমুশ দিয়ে এ ১৫০ মি মি. পরিমাণ 
মাটিকে পিটিয়ে সমান করুন| ছুমুৰ্শ-কর| শেষ হ’লে তার উপর আবার 
১৫০ মি. মি পরিমাণ মাটি দিতে হবে এবং অনুরূপভাবে জল দিয়ে ছুমু শ কারে 
পিটাতে হবে ৷ 

ভিত ভরাট করানোর কাঁজট। অন্যান্য কাজ চলতে থাকাকালীন ধারে ধীরে 
করা উচিত। তাহ'লে বর্ষার জলে এবং মজুরদের ঘাতায়াতেও মাটিট৷ নিজে 
থেকেই ভালভাবে বসে যায় । 

উল সোল্লি৫ %: সাধারণতঃ মেঝের নীচে এক-রদ্দ| ইট বিছানো 
হয়। তার উপর ৭৫ মি মি. গভীর মেঝে করা হয়। এক্ষেত্রে ভরাট-করা 
মাটির লেভেল মেঝের লেভেলের চেয়ে ১৫০ মি মি. নীচুতে শেষ হবে । এবার 
শক্ত ভরাট-মাটির ওপর এক-রদ্দ। ইট পাশাপাশি বিছিয়ে দিন। ইটের মার্কা 
ৰা ব্যাউটা” যেন ওপরদিকে থাকে। মেঝের কাজে এক-নম্বর ইট ব্যবহার না 
করলেও চলে--সন্ত। করার জন্য ছুই নম্বর ইট ব্যবহার করা যায়। মেঝের 
কাজ করতে হয় গাঁথমির কাজের শেষে ৷ স্ৃতরাৎ ইটের তাগাড়-ভেডে-পাঁওয়া 
ইট) গাথনি করার সময় ভেঙে-যাওয়। ইট প্রভৃতি মেঝের সোলিং-এ ব্যবহার 
ক'রে খরচ কমানো। যায়| অবশ্য সরকারী কাজে যেখানে স্পেসিফিকেসনে 
এক-নদ্বর ইট ব্যবহারের নির্দেশ আছে, সেখীনে শুধু তাই ব্যবহার করতে হবে । 

কখনও কখনও মেঝের নীচে দু-রদ্দা সোলিং বিছানোর নির্দেশ থাকে | সে- 
ক্ষেত্রে প্রথম রদ্দাটি যেদিকে হেডার-রদ্দা থাকবে, দ্বিতীয় রদ্দ৷ বিছানোর সময় 


_ সেদিক স্েরচার-রদ্দা। সাজাতে হবে। বলা বাহুল্য, ছু-রদ্দা সোলিং-এর নির্দেশ 


থাকলে ভিত ভরাট করানোর কাজট। আরও ৭৫ মি. মি, নীচে শেষ করতে 
হরে। | 
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খাদরি ইটের মেঝে 2 সোলিং করার সময় ইটের ২৫* ৮ ১২৫ মি. মি. 
সমতলটা যখন মাটিতে স্পর্শ ক'রে থাকে, তখন সেই চিৎ ক'রে পাত৷ ইটের 
রদ্দাকে বলে ব্রিক-ফ্র্যাট-তোলিং। অপরপক্ষে ইটের ১২৫ ১৫৭৫ মি. মি. 
মমতলটা৷ যখন নীচের “বেডকে” স্পর্শ ক'রে থাকে, তখন তাকে বলি খাদরি 
গাঁথনি ব৷ ত্ৰিক-অন্‌-এজ ৷ প্রসঙ্গত, ইটের ২৫০ ৮ ৭৫ মি মি. সমতলটা মাটি 
বা বেডকে স্পর্শ ক'রে থাকলে তাকে বল! হয় ব্রিক-অন্-ক্ল্যাট। 

সে যাই হোক, অনেকসময় শুধু ইটকে খাদরি ক'রে সাজিয়ে দিয়ে মেঝে 
করা হয়; উপরে ৬ মি. মি. গভীর পয়েণ্টিং কারে ইটের জোড়াই-স্থুলগুলি মেরে 
দেওয়া হয়। বসত-বাড়ীতে এ ধরনের মেঝের প্রচলন কম; কিন্তু স্টেশন 
প্ল্যাটফর্মে, গুদাম-ঘরে এই রকম মেঝে দেখে থাকবেন । 

চুন-স্থরকির মেঝে 8 বিছানো ইটের সোলিংএর ওপর ৭৫ মি.মি, 
থেকে ১০৭ মি. মি. পধন্ত গভীর চুন-স্থুরকির মেঝে করার রেওয়াজ আছে। 
৭৫ মি. মি. গভীর মেঝের অর্থ--শক্ত হয়ে যাওয়া কংক্রিটের গভীরতা হবে 
৭৫ মি মি ৷ স্থৃতরাং ইটের সোলিং-এর ওপর অন্ততঃ ১৭৭ অথব। ১২৫ মি.মি. 
গভীর মশল! দিতে হবে। অনুরূপভাবে ১৭৭ মি মি গভীর মেঝের নির্দেশ 
থাকলে মশল। দিতে হবে ১০০ অথবা ১২৫ মি মি গভীর ক'রে | 

মশলার ভাগ নানারকম হ'তে পারে ৷ সচরাচর এক ভাগ ফোটানো চুন 
ছুই ভাগ স্থরকি এবং ছয় ভাগ খোয়ার টুকরো দিয়ে মেঝে করা হয়। চুন 
স্রকির-কংক্রিটের বনিয়াদ তৈরি করার সময় যে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে, সেগুলি মেঝের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । বনিয়াদের ক্ষেত্রে কংক্রিটের 
গভীরতা বেশী; এজন্য সেক্ষেত্রে কংক্রিটে ২০ মি মি থেকে ৪০ মি মি মাপের 
খোয়। ব্যবহার করা হয়; অপরপক্ষে মেঝের ক্ষেত্রে খোয়াগুলি আরও ছোট 
ক’রে ভেঙে নিতে হয়--অৰ্থাৎ ১* মি মি থেকে ২৫ মি মি মাপে। দ্বিতীয়তঃ, 
বনিয়াদে কংক্রিটের উপরিভাগ মন্থণ হওয়ার দরকার নেই কিন্ত মেঝের ক্ষেত্রে 
দুমুশ দিয়ে মশলাটাকে পিটানোর পরে কমিক দিয়ে সেটাকে সমানভাবে 
চারিয়ে দিতে হবে। মোটামুটিভাবে মশল! বিছিয়ে এবং দুশ ক'রে কাজের 
শেষাশেষি কাঠের থাপি ( যা| দিয়ে রেজারা, জলছাদ পেটে ) দিয়ে বসে বসে 
পিটতে হবে। পিটানোর সঙ্গে মাঝে মাঝে চুনের-জল ছিটাতে হবে। 
পিটানোর জন্য ক্রমশঃ নীচেকার জল ওপরে ওঠে আসবে । তখন চুনের- . 
জলটা উশ দিয়ে ঘষে ঘ'ষে মেঝেকে সমতল ও মন্থণ করতে হবে। এবার 
মেঝেটা পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলা দরকার । শেষদিকে গুড়, মেথি এবং 


পাকা-ছাদ ও মেঝে ১১৩ 


খয়েরের জল দিয়ে এমেঝে মেজে দিলে আরও ভালো! হয়। অবশ্য কংক্রিটের 
ওপরে যদি আবার পেটেন্ট-স্টোন করবার কথা থাকে, তাহলে চুন-স্থরকির 
কংক্রিট মন্থণ করা বা মেজে দেওয়ার যে প্রশ্ন আসে ন|--এ-কথ| বলাই বাহুল্য ৷ 

মেঝে যেন তাড়াতাড়ি শুকিয়ে না যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে; অর্থাৎ 
মেঝেকে কয়েক দিন জল খাওয়াতে হবে । 

চুন-বালির মেঝে £ মেঝের কংক্রিটে সুরকির বদলে বালিও ব্যবহার: 
করা যায়। তখন মশলার উপাদান হবে ১০ থেকে ২৫ মি. মি. মাপের ভাঙা 
খোয়া, মোটা দানার বালি আর ফোটানো চুন। ঢালাইয়ের কাজ হবে চুন- 
স্রকির নিয়ম অনুসারে । পেটানোর সময় যখন নীচের জল ওপরে উঠে 
আসতে থাকবে, তখন কেবল চুনের-জল না! ছিটিয়ে এক ভাগ বালি, এক ভাগ. 
সিমেন্ট ও এক ভাগ চুন একসঙ্গে মিশিয়ে, সেই শুকনো মশলা যদি অতি ধীরে 
ধীরে চালুনির সাহায্যে ছিটিয়ে দেওয়া যায়, আর তাকে উশা। দিয়ে ঘষে ঘষে 
মন্তুণ ক'রে তোল! যায়, তাহ'লে মেঝে অপেক্ষাকৃত ভালো হবে ৷ 

টালির মেঝে $ ১২৮৯ ১২৮ ১১২” মাপের পোড়া-মাটির টালির মেঝে 
এককালে আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত ছিল। এ ধরনের মেঝেতে প্রথমে 
এক-রদ্দা ইট বিছিয়ে নেওয়| হয় এবং তার ওপর ২” অথবা ৩/ গভীর চুন- 
স্থরকির মেঝে করা হয়। কংক্রিট পেটাই হয়ে গেলে, তার উপরিভাগ মস্ছণ 
করার পরিবর্তে, তার ওপর ১ গভীর একটা মশল্লার (এক ভাগ পাথুরে চুন ও 
ছুই ভাগ স্থরকির ) একট! পলেস্তারা করা হয়। একসঙ্গে সমস্তটা পলেস্তারা 
করা হয় না; অল্প খানিকট। মশল্লা দিয়ে, সেটা কাচা থাক! অবস্থায় টালিগুলি 
তার উপর বসিয়ে দেওয়া হয়। এবার কনিক দিয়ে ঠুকে ঠুকে টালিকে ঠিকমতো 
এঁটে বসিয়ে দিতে হবে । এ-ভাবে সমস্ত মেঝের ওপর টালি বসানো হয়ে 
গেলে, চুনা-পাথর দিয়ে ঘ'ষে ঘ'ষে টালির উপরিভাগ মন্থণ করতে হবে।  এ- 
জাতীয় কাজের প্রচলন এখন খুব কম। 

সিমেণ্ট-বাম|কংক্ৰিটের মেঝে £ খোয়ার সঙ্গে চুনের বদলে সিমেন্টের 
ব্যবহার আজকাল খুব ব্যাপক । সাধারণতঃ, মশল্লার ভাগ হয় ৬৪৩৪ ১১ 
অর্থাং ছয় ভাগ ঝামা এবং এক-নম্বর ইটের মিশ্রিত খোয়া (২৫ মি. মি. থেকে ' 
১, মি. মি. মাপে ভাঙা ); তিন ভাগ মোটাদানা বালি এবং এক ভাগ সিমেন্ট ৷ 
যশল্লার অনুপাত, মেশানো, ঢালাই-করা ইত্যাদি বিষয়ে আর. সি. পরিচ্ছেদে 
যে-সব বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলি এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । প্রথমে 


মেঝের নীচেকার ইটের মোলিং জল দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হবে-_সেটা৷ প্রায় 
এ 


১৪ বাস্ত-বিজ্ঞান 


শুকিয়ে এলে মেঝেতে কংক্রিট ঢালতে হবে এবং কনিকের সাহায্যে সমান 
“ক'রে বিছিয়ে দিতে হবে। মাঝারি আকারের দুমুশ দিয়ে পেটাবার সময় 
“নীচের জলীয় অংশ ওপরে উঠে আসবে । তখন কিছু কাচা সিমেন্ট-বালি তার 
ওপর ছড়িয়ে, উশা দিয়ে মেজে দিতে হবে। শুধু সিমেন্ট ছড়িয়ে উশা দিয়ে 
“ঘষে ঘ'ষে মহ্ণ ক'রে তোলাকে বলি নীট-সিমেণ্ট ফিনিশিং । এর ওপর 
যেন পায়ের ছাপ না পড়ে। ঢালাইয়ের পরদিন থেকে দিন দশেক মেঝের 
চারদিকে কাদার বীধ দিয়ে জল বেঁধে রাখতে হবে ৷ একে ৰলে জল-খাওয়ানে 
বাকিওরিং। ৰ 

ঘর যদি আকারে বড় হয়, তাহ'লে সমস্ত মেঝে একসঙ্গে ঢালাই করতে 
নেই ৷ ঘরকে প্রয়োজন মতে ছুই, তিন বা চার ট্রকরোয় ভাগ ক'রে নেওয়া 
উচিত--যেন এক-একটা অংশ যাট-সত্তর বর্গফুট ব| ছয় বর্গমিটারের বেশি 
-না হয়। এ-সব ক্ষেত্রে পাশাপাশি অংশগুলি পর পর ঢালাই না রু'বে, একটা 
বাদ দিয়ে অথবা কোনাকুনি অংশ ছু'টি পর পর ঢাল! উচিত । পরবর্তী 
"অনুচ্ছেদে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে । 

পেটেন্ট-স্টোন অথব। কুত্রম পাথরের মেঝে £ সিমেন্ট-বালির সঙ্গে 
-ঝামার বদলে পাথরকুচি মিশিয়ে যে মেঝে তৈরি করা হয়, তাকে বলা হয় 
পেটেগ্ট স্টোন মেঝে অথবা কৃত্র পাথরের মেঝে (আর্টিফিগিয়াল 
স্টোন-ফ্লোর )। গভীরতায় এ মেঝে ২৫ থেকে ৪* মি.মি হয়। চুন- 
স্থরকিরই হোক, চুন-বালিরই হোক অথবা সিমেপ্ট-ঝামারই হোক, কৃত্রিম 
পাথরের মেঝের ‘বেড’ হওয়া চাই ৭৫ থেকে ১০০ মি মি গভীর কংক্রিট । 
নীচেকার কংক্রিট শক্ত হওয়া চাই এবং সেক্ষেত্রে তার ওপরের সমতল খুব মস্থণ 
হবে না-_একটু উবড়ো-খাবড়োই হবে । মেঝের যা ঢাল দরকার, ত! নীচেকার 
কংক্রিটেই দিতে হবে, অর্থাৎ পেটেন্ট-স্টোনের 
গভীরতা সর্বত্র সমান হবে। আজকাল অবশ্য অনেকে 
মেঝেতে ঢাল দেওয়া পছন্দ করেন না। মেঝে 
ধোওয়ার চেয়ে মোছার রেওয়াজটাই বেশি । বল! 
বাহুল্য, একথা শয়নকক্ষ, বৈঠকখান| প্রভৃতিতেই 
প্রযোজ্য ৷ স্সানঘর বা রান্নাঘরে নয় | মেঝেকে কাঠের 
বাতা দিয়ে- তিন-চার ভাগে ভাগ করতে হবে। 
-বাভাগুলি যেন মেঝে থেকে ঠিক খাড়। থাকে এবং উচ্চতায় সেগুলি পেটেন্ট- 
স্টোনের মেঝের প্রয়োজনীয় গভীরতার সমান হবে। চিত্র--84-এ একটা 


পাক|-ছাদ ও মেঝে ১১৫ 


€০০০ ১৩৬০৭ মি মি. ঘরকে কাঠের বাত! দিয়ে চার ভাগ কর! হয়েছে। 
তাহ'লে এক-একটি চৌকা হচ্ছে ৮'% ৬'= ৪৮ বর্গফুট অর্থাৎ ২৫০০ ৯১৮০০ 
মি মি,==৪'৫ বর্গমিটার | 

প্রথমে %৮চিহ্নিত চৌক৷ অংশটায় মেঝে করতে হবে | প্রথমতঃ; এ 
চৌকার কংক্রিট বেডকে ভাল ক'রে ভেজাতে হুবে। তারপর সিমেণ্ট, বালি ও 
পাথরকুচি (১২ মি. মি. মাপের) পরিমাণমতো মেশাতে হবে। জলের 
পরিমাণ যেন বেশি অথব| কম না হয়। ইটের জোড়াই করার সময় মশল্লা 
যেমন থকথকে থাকে, এখানেও সেই রকম হবে ॥ ভিজে কংক্রিটের ওপর এই 
মেশানে। মশল্ল| বিছিয়ে এবং পিটিয়ে দিতে হবে। তার ওপর, এক ভাগ বালি 
ও এক ভাগ সিষেপ্টের মেশানো মশল্ল| ছিটিয়ে কাঠের পাট! দিয়ে মেজে দিতে 
হবে। কিছু শুকনো সিমেন্ট: ছড়িয়ে কাঠের উশ| দিয়েও ঘষে ঘষে মেজে 
দেওয়া যায়। সবশেষে ভাল চুনকামের ইংলিশ ব্রাশ দিয়ে ব্রাশ করলে মেঝে 
আরও মস্থণ হয়। এর পর দশ-বারো ঘণ্টা লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন মেঝের 
ওপর কোনও দাগ ন| পড়ে । বারো ঘণ্টা পর থেকে দশদিন মেঝের ওপর জল 
বেঁধে রাখতে হবে । 

‘’-চিহ্নিত চৌকাটি ঢালাই হয়ে যাবার পরদিন কাঠের বাতা ছুটি ‘0'- 


চিহ্নিত চৌকার দু’দিকে রেখে সেটিকে অনুরূপভাবে 

ঢালাই করতে হবে। তার পরের দিন যখন আমর! A: 
‘৮ অথবা ‘৭’-চিহ্ছিত চৌকাটা ঢালাই করবো, ৰ 
তখন আর কাঠের বাত] দু'টির প্রয়োজন হবে ন৷ । চিত্র__৪৮ 


চিত্র_85-এ কাঠের* বাতাটির একট। নক্সা দেওয়া হয়েছে, কাঁঠগুলি 
১২৮১" ইঞ্চি মাপের অর্থাৎ প্রায় ৩৭ % ২৫ মি. মি. । 

রঙিন মেঝে 2 কৃত্রিম পাথরের মেঝে অনেকে আবার রঙিন করতে চান। 
এজন্য রঙ-মেশাঁনে। সিমেন্ট বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। অন্যথায়, সাধারণ 
সিমেণ্টের সঙ্গে খনিজ রঙ ইচ্ছামতো মিশিয়ে নেওয়া চলে। এই মেশানোর 
কাজ খুব যত্ব নিয়ে করতে হবে । রঙ-এর ভাগটা যেন সব সময়েই অপরিবর্তিত 
থাকে এবং রঙ যেন ভালভাবে সিমেণ্টের সঙ্গে মেশানো হয়। 

কৃত্রিম পাথরের মেঝে শক্ত হয়ে যাবার পর, এই রঙ-মেশানো মশল্ল৷ দিয়ে 
৬ থেকে ১২ মি. মি. গভীর পলেন্তারা করতে হবে। নীচেকার কংক্রিটের 
উপরিভাগ, অর্থাৎ যার ওপর পলেন্তার। কর! হবে-_সেটা যেন মন্ণ করা না হয়। 


১১৮ ৰাস্ত-বিজ্ঞান 
টালি এবং তৃতীয়তঃ, টালির ওপরে জলছাদ। একে একে এ-সব বর্ণনা কয়| 
যাক । 

কাঠামে। £ সমস্ত ছাদের ওজন বহন করে, দেওয়াল দেওয়ালের ওপর 
ছাদের ভার এনে দেয় বীম অথবা কড়ি । সে কড়ি কাঠের অথবা লোহার 
জয়েস্ট কিংবা রিইনফোগড-কংক্রিটের। ঘরের যেটা চওড়ার দিকের 
মাপ, কড়ি ব বীম সেই মাপের দিতে হুয়। তার ওপরে ঘরের লম্বার দিকের 
মাপ অনুযায়ী পাশাপাশি সাজানো কাঠের বর্গ। অথবা লোহার টি-ভায়রন 
পাতা থাকে । 

টালির মাপ আন্গুযায়ী দু’টি বর্গা অথবা টি-আয়রনের ফাক হবে। টালি- 
ছাদে অরস্ত টি-আয়রনের ব্যবহার একেবারে কমে গেছে। কারণ, চুনের 
সংস্পর্শে লোহায় মরচে ধ'রে, দশ-পনের বছরেই ছাদ একেবারে অকেজে| হয়ে 
ষায়। 

টালি-বেছানে। £ টালি-ছাদ এক-বদ্দা করার চেয়ে ছুই-রদ্দা করাই 
ভালো । সেক্ষেত্রে প্রথম রদ্দা টালি বেছানোর পর, দ্বিতীয় রদ্দাটি ১" মশল্লায় 
বসাতে হয় । প্রথম রন্গা যেদিকে হেডার হবে, পরের বদ্দ| সেদিকে হবে 
স্ট্রেচার। . 

জলহাদ £ আর. সি. অথবা পেটা-টালির ছাদের ওপর জলছাদ করা হয়। 
এজন্য মূল উপাদান হিসাবে প্রয়োজন খোয়া, স্থরকি ও চুন। খোয়া ১নং 
ইটের ব্যাট ভেঙে ১২ থেকে ২৫ মি.মি. মাপে টুকরো ক'রে নিতে হবে । এর 
সঙ্গে বদি ঝামা ইটের নীল্চে টুকরো থাকে, তা বেছে ফেলে দিতে হবে । 
ব্যবহৃত ইট থেকে খোয়া অথবা স্থরকি তৈরী করা চলবে না। চুন-স্থরকি- 
কংক্রিট অন্থচ্ছেদে বণিত নির্দেশ চুন ও স্থরকির ক্ষেত্রে এখানেও প্রযোজ্য ৷ 

প্রথমে খোয়াকে ছাদের ওপর প্রায় ৩০০ মি. মি. উঁচু ক'রে বিছিয়ে দিতে 
হৰে। ফোটানো চুন ও ১নং স্থরকি তাদের অনুপাত অনুসারে আলাদা 
ক'রে মিশিয়ে নিতে হবে । জলছাদের ভাগে যদি উল্লেখ থাকে ৭ £ ২ £২, 
তাহ'লে বুঝতে হবে ৭ ভাগ খোয়ার সঙ্গে ২ ভাগ চুন ও ২ ভাগ স্থরকি মেশাতে 
হবে। প্রথমে চুন ও স্কুরকি মিশিয়ে বেলচা দিয়ে বার বার উন্টে-পান্টে দিতে 
হবে। চুনের সাদা রঙ ও স্থরকির লাল রঙ যখন মিলে গিয়ে সমস্ত মশল্লাটা 
এক-রঙা হয়ে বাবে, তখন তাকে খোয়ার ওপর (প্রতি ৭ বাক্স মাপের খোয়ার 
সজে ও বাক্ম মাপের চুন-স্থরকির মিলিত মশল্লা দিতে হবে ) সমানভাবে. ছড়িয়ে 
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দিন। এবার তিনটি উপাদানের মিলিত মশলার স্তূপকে শুকনো অবস্থায় বার 
বার উণ্টে-পাণ্টে দিন। এখন ক্রমশঃ জল যোগ করতে হবে ও বেলচা দিয়ে 
উন্টে দিতে হবে । সকালে একবার ও বিকালে একবার করে মশল্লাটা মিশিয়ে 
নিতে হুবে ৷ 

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনেও গ্ৰীভাবে সকালে ও বিকালে অর্থাৎ দিনে দু'বার 
মশল্লাটা বেলচা দিয়ে উণ্টে-পাণ্টে মেখে ফেলে রাখতে হবে ৷ 

চতুর্থ দিনে মশল্লাটা আর একবার উল্টে নিয়ে, তার সঙ্গে গুড়, মেথির জল: 
( প্রতি ঘনমিটার খোয়ার সঙ্গে আনুমানিক ৩ কে.জি. চিটা গুড় এবং ১৫০ গ্রাম: 
মেথির জল) প্রভৃতি মেশাতে হবে । এখন সম্পূর্ণ মশল্লাটী এমনভাবে ছাদে: 
বিছিয়ে দিতে হবে, যাতে পেটাই হয়ে যাবার পর শেষ পধস্ত_ 

(ক) জল-নিকাশী নর্দমার কাছে নিম্নতম গভীরতা ১০০ মি.মি. থাকে এবং 

(খ) ছাদের অধিত্যকা থেকে জল-নিকাশী নর্দমার দিকে ঢাল ১? ১২০-র 
কম ন। হয়। 

কংক্রিটের মশলাটা বিছিয়ে দেবার পর ছাদ পেটানোর থাপি দিয়ে ছাদ 
পেটানে। সুরু করতে হবে। প্রতি ১০ বর্গমিটার ছাদের জন্য তিনজন রেজা 
(মেয়ে-মজুর) লাগে ৷ থাপির চাওড়া দিক দিয়ে পেটাই স্থরু করতে হবে, পরে 
থাপির কোণা দিয়ে পিটতে হবে এবং শেষে চওড়া দিক দিয়ে আবার জোরে 
জোরে পিটতে হবে । 

চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে এইভাবে ছাদকে পিটে শক্ত করতে হবে এবং এই 
দু'দিনের মধ্যেই ঢাল ঠিক ক'রে নিতে হবে অর্থাৎ কোথাও কোনও উচু-নীচু, 
থাকলে সেটা মিলিয়ে নেওয়া চাই ৷ আগে যে গুড় ও মেথি দেওয়া হয়েছে, তা 
ছাড়াও প্রতি ঘনমিটার খোঁয়ার হিসাবে ১২ কে. জি. গুড়, ৭৫ গ্রাম মেথির' 
জল চুনের-জলে গুলে রেখে দিতে হবে ৷ পেটানোর কাজ খন চলতে থাকবে, 
তখন এই চুনের-জল বারে বারে ছিটিয়ে দিতে হবে । 

ষষ্ঠ ও সপ্তম দিনে পেটানোর সময় দেখা যাবে, খোয়ার নীচে থেকে চুন 
সুরকির গোলা উপরে ভেসে উঠেছে; তখন সেটা পাটা দিয়ে মেজে দেওয়া চাই 
এবং দীরে ধীরে ছাদটা পিটে ঢাল মিলিয়ে নেওয়া চাই ৷ 

জলছাঁদ করবার আগেই প্যারীপেটের কিনার-বরাবর বাইরের দিক ঘেষে 
€॥ অফসেট ছেড়ে ছাদের তিন-রদ্দা গেঁথে রাখতে হবে। জলছাদ এই 

_প্যারাপেট গাঁথনির গায়ে এসে শেষ হবে ৷ সপ্তম দিনে এই জলছাদের প্রান্ত- 

দেশ থাপির ধার দিয়ে জোরে জোরে পিটে বসিয়ে দিতে হবে এবং পাশ দিয়ে, 
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নিন (৪-চিহ্নিত )। জলছাদ তার গায়ে গিয়ে ভিড়বে। জলছাদের ওপর 
" চাপান দিয়ে তারপর এক রচ্দা হেভার গাথনি (৮-চিহ্নিত ) ক'রে তার ওপর 
বাইরের দিক সই-সই করে স্ট্রচার গীখনি হবে । 

লক্ষণীয়, প্যারাপেটের ওপরে, এক রঙ্গা হেডার গাথনিতে 'কোপিং' করা 
হয়েছে, সেখানে পলেম্তারার ভেতর দিকে ঢাল (০-চিহ্িত) আছে। এ কোপিং- 
৭ পরানত'দেশে নিচের দিকে কীভাবে পলেস্তারা হয়েছে লক্ষ্য করা দরকার । 

রি-ইনফোসড কংক্রিটের ছাদ 2 এ সম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছেদে 
বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । ছাদটি যদি নীলাকাশে উন্মুক্ত হয়, তখন 
তার ওপর জলছাদ করা উচিত। আর. সি. ঢালাইয়ে যদি ঝামার টুকরো! 
ব্যবহার করা হয়, তাহ'লে তে| জলছাদ 'অনতিবিলম্বেই করা উচিত। অনেক 
সময় কংক্রিটের ছাদের ওপর মালিকের অর্থাভাবের জন্য জলছাদ করতে দেরী 
হয়। ক্ষেত্রে জলছাদের খোয়ার জন্য ভবিষ্যতে যে ইট লাগবে, সেগুলি কিনে 
ছাদে বিছিয়ে রাখা যেতে পারে। এতে ছাদে সরাসরি রৌদ্র লাগবে না এবং 
তবিস্ততে জলছাদ করার সময়, এই ইট ভেঙেই খোয়া করা চলতে পারে। 

ভুস্ত্বান্াসত্কেল সুৰ্ভৰ্য ৪ মেঝের কাজে একটি জিনিসের প্রতি 
তত্বাবধায়কের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করবো। যে বাড়ীটি আপনার তন্বা- 
বধানে তৈরী করা হচ্ছে, সেই বাড়ীর ভবিষ্যৎ বাসিন্দাদের সঙ্গে যদি আপনার 
সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা থাকে, তবে এ-কথাটা ভুলবেন না। বিশেষতঃ, সেই 
বাড়ীর মহিলাদের সঙ্গে যদি আপনার আলাপ-পরিচয় থাকে, তবে এই একটি 
তুলে কিন্ত আপনার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে । কথাটা হচ্ছে, 
মেঝের ঢাল। মেঝের জল-নিকাশের, ব্যবস্থা । আজকাল দরজার তলায় 
চৌকাঠ বা ‘সিল’ করার রেওয়াজ নেই। স্থতরাং বাটি দিয়ে ঘর ধোওয়ার 
সময় কোন্‌ দিকের জল কোথা দিয়ে নিকাশ করতে হবে, সেটা খেয়াল রাখবেন 
0১) নর্দমার কাছাকাছি ঢালটা যেন বেশী হয়। (২) এ-ছাড়া মেঝের 
কিওরিং ঠিকমতো না হ’লে পরে মেবেটা ফেটে যায়। ঢালাইয়ের পর উশা 
দিয়ে খুব বেশী ঘষাও ঠিক নয়। ঢালাইয়ের পর যেন পায়ের ছাপ না পড়ে। 
(৩) ঘরের চারদিকে মেঝে থেকে ৩০০ থেকে ৪০০ মি. মি. পরিমাণ অংশ 
শুক্‌নো সিমেন্ট দিয়ে মেজে দেওয়া হয় _একে বলে স্কার্টিং। এই দাগটা 
সমান না হ’লে দেখতে খারাপ লাগে। ৩** মি. মি, স্কাৰ্টিং সর্বত্রই যেন মেঝে 
থেকে ৩০ মি. মি. উচু হয়--অৰ্থাৎ লাইনটা যেন জমির সঙ্গে নয়, মেঝের 
ঢালের- সঙ্গে সমান্তরাল হয়। স্নানঘর ও পায়খানার স্কাৰ্টিং প্রায় ১ মিটার 


| 
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করা হয়। (৪) পায়খানায় প্যান বসানো এবং পাইপ বসানো হবে--এ-কথা 
খেয়াল' রাখা চাই। অগ্ঠান্য ঘরের সঙ্গে তাই পায়খানার মেঝের ঢালাই করা 
হবে না। তা হবে স্যানিটারি কাজ শেষ হ'লে । (৫) অনেক সময় স্মানঘর, 
পায়খানা বা বারান্দার মেঝে ঘরের মেঝে থেকে প্রায় ৭৫ মি.মি. নীচে 
থাকে। এটা লক্ষ্য করবেন, সেক্‌সানাল-এলিভেমানে ৷ (৬) বারান্দার কাছে 
দেওয়ালের ওপরেও মেঝের কংক্রিট চড়বে ; অনেকে দেওয়ালের ভেতর-দিকে 
কংক্রিট শেষ ক'রে, দেওয়ালের ওপর পলেস্তারা ক'রে দেন এর ফল কিন্তু 
ভালো হয় না। 


জনঙ্তম পক্রিচ্ছেনছ 


রি-ইন্‌ফো কংক্রিট 
(আর, সি. কংক্রিট ) 


স্ক্রল 3 কংক্রিট কাকে বলে, তা আমরা আগেই জেনেছি ৷ কংক্রিটে 
থাকে-__-একটা প্রধান উপাদান (পাথরকুচি অথবা বাম| ), একটা সরুদানার 
উপাদান ( বালি, স্থরকি ইত্যাদি), আর একটি উপাদান, যা ভিজা অবস্থা থেকে 
যখন ক্রমশঃ শুকিয়ে অন্যান্য উপাদানগুলিকে জমাট বাধায় (যেমন-সিমেন্ট ; 
চুন ইত্যাদি । এই তিনটি উপাদানের সমাহারকে আমরা বলি কংক্রিট, 
ধেমন__পাঁথর-বালি-সিমেন্টের কংক্রিট, বাম|-বালি-সিমেণ্টের কংক্রিট, ঝামা- 
স্থরকি-চুনের কংক্রিট ইত্যাদি । বনিয়াদের কাজে অথবা মেঝের কাজে চুন- 
স্থরকির ব্যবহার থাকলেও অধুনা অন্যান্য সর্বত্র বালি-সিমেণ্ট-কংক্রিটের ব্যবহার 
বেশি। সিমেন্টের এই যে জমাট-বাধানোর ক্ষমতা আছে, এর জন্য কংক্রিটকে 
আমরা কীচা অবস্থায় যে-কোন কর্মায় ফেলে ক্রমশঃ শক্ত করতে পারি এবং 
ইচ্ছামতো আকারের চেহার| দিতে পারি। এ-জন্য পাথর-বালি-সিমেন্টের 
কংক্রিট দিয়ে বাড়ীর নানারকম ভারবাহী অঙ্গ তৈরি কর! হয়; যেমন--কলাম 
(স্তম্ভ বা পিলার ), লিণ্টেল (সর্দাল ), বীম (কড়ি)। এমন কি গোটা 
ছাদও বানানে হয় পাঁথর-বাঁলি-সিমেন্টের কংক্রিট দিয়ে । 

একটা কংক্রিটের ছাদের ওপর আমর! নানাভাবে ওজন চাপাই। প্রথমতঃ, 
কংক্রিটের নিজেরই ওজন আছে। এছাড়া পাকাপাকিভাবে বা চিরস্থায়ীভাৰে 
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২২৫ মি.মি. উচু করে অর্থাৎ তিন-রদ্দা গীথনির সমান ক'রে জলছাদের পাশটা 
উচু করতে হবে। প্যারাপেটের গাথনির ওপর কয়েক রদ্দা এমনভাবে গাথনি 
করতে হবে, যাতে জলছাদের ওপর ৫" ইঞ্চি চাপান পড়ে, (চিত্র--36)। জল- 
ছাদের শেষপ্রান্ত প্যারাপেটের গায়ে গিয়ে লাগবে একটি ৪" (১০০ মি. মি.) 
ব্যাসার্ধের গোলাকৃতিরপে । একে আমূরা বলি হ্যালর বা ঘুণ্ডি । এটাও সপ্ত 
দিনে শেষ করা চাই। ছাদের মাথ| থেকে ঘুঙির শেষ প্রান্ত ৬! (১৫০ মি. মি.) 
. উচু হবে | 
অষ্টম দিনে ছাদ ও হ্যালর থাপি দিয়ে ঘষে দেওয়া চাই এবং চুনের জল 
দিয়ে অল্প অল্প পিটতেও হবে । 
নবম দিনেও কাজ হবে অষ্টম দিনের মতো; তবে এই শেষ দিনের কাজে 
__ কলিচুনের পাটি দিয়ে উশার সাহায্যে ছাদটা মেজে নিতে হবে। গুড় ও 
চুনের জলও ছেটাতে হবে। মোটামুটি চুনের-জলটা! শুকিয়ে গলে বেড়ি বা 
সরিষার তেল দিয়ে উশার সাহায্যে ছাদটা শেষবারের মতে| মেজে নিতে হবে 
এর পর.একমাত্র কাজ হ'ল, এক মাস ছাদটা জলে ভিজিয়ে রাখা । সাধারণতঃ! 
খড় বিছিয়ে দিয়ে ছাদট ভেজানো হয় । 

জলছাদ সম্বন্ধে বিস্তারিত বলার একটি বিশেষ কারণ আছে।.-যুদ্ধোভৰ 
কালে ছাদ দিয়ে জল পড়ার অভিযোগ. অত্যন্ত বেশি শোনা যাচ্ছে। এজন 
ঠিকাদার ও তন্বাবধায়কদের এ-বিষয়ে বিশেষ অবহিত হওয়ার সময় এসেছে । 

জলছাদে প্যারাপেট ও. জলনিকাশী নালার প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা 
বলে রাখা উচিত। ন 

(0) চিত্র-86-এ লক্ষ্য ক'রে দেখুন, হ্যালরের ওপরে একটি ৫" ক্দ্িং- 
€কোর্জ গাথা হয়েছে এবং পলেস্তারা করার সময় তার গায়ে একটি নুড়ন্কুড়ি 
(ড্ৰিপ-কোসৰ) করা হয়েছে। এতে প্যারাপেটের জল গড়িয়ে হ্যালরের 
ভিতরে চলে আসতে পারবে নী। 

(8) জল-নিকাশী নৰ্দমার কাছে যেন যথেষ্ট ঢাল থাকে এবং অনধিক 
চারশত বর্গফুট ছাদের জল নিকাশের জন্য একটি ৪" ব্যাসের নৰ্দমা রাখা হয়। 
মেট্ৰিক পদ্ধতিতে বলব প্রতিটি ১** মি. মি. ব্যাসের নর্দমা ৩৭ বর্গমিটার ছাদের 
জল-নিকাশ করবে ৷ 

(i) আর. সি. ছাদে যদি এক্সপ্যানশন-জয়েণ্ট ( জোড়াই ) থাকে, 
তাহ'লে সেখানেও তিন-চার বন্ধ ব্লকিং কোর্স গাথতে হবে এবং জলছাদের 
হ্যালর সেখানেও উপরি-লিখিত নিৰ্দেশ অনুযায়ী করাতে হবে ৷ 


কনর 


পাক৷ ছাঁদ ও মেঝে ১২১ 


(1৮). জলছাদের কাজ নিতুল হলেও, ছাদে জল চোয়াতে পারে_-ষদি 
প্যারাপেট গাথনিতে অথবা প্যারাপেটের পলেন্তারায় যথেষ্ট যত্ন না নেওয়। হয়। 
এ=পগ্যারাপেট ; 
৮=পলেস্তার।; 
০লুস্ট্রি-কোর্স। : 
৪.সনুড়নুড়ি-ছ্রিপ কোৰ্স; 
€=করবেলিং ; 
£= রেন-ওয়াঁটা র পাইপ; 
৪=কানিশ; 
॥=কোগিংং 
$-নালির মুখ; 
]=সিলিং পলেস্তার|; 

R. 0.=আর. সি. ছাদ, 


1.. 0.লাইম কংক্রিট =জলছাদ। চিত্র-৪৪ 
(৮) চিত্র__87-তে একটি পাচ-ইঞ্চি চওড়া প্যারাপেট দেখানো হয়েছে ৷ 
প্রায় ২০০০ থেকে ২৫০০ মি. মি. তফাতে ২৫০৯২৫০ মি, মি. পিলার গেঁথে 


৫১ ৫2 
Gx SL ৰু চি 


066-৯ 


051৮11+০ 
PLASTER 


চিত্ৰ 
মাঝখানে ১২ মি. মি. চওড়। প্যারাপেট -গীথলে খরচ কম পড়বে। এ জাতীয় 
প্যারাপেটে জলছাঁদ করার আগে ছাদের প্রান্তে এক বদ্দ। খাদরি গাঁথনি ক'রে 
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কতকগুলি ওজন ছাদের ওপর চাপানো হয়। . ষেমন--ছাদের ওপর কোনও 
দেওয়াল গীথ| হতে পারে, অথব| ছাদের ওপর জলের টাকি বা চৌবাচ্চা 
বসানে| যেতে পারে, কিংবা! ছাদের নীচে ফ্যান ঝোলানো হ'তে পারে। এই 
সব ওজন সর্বক্ষণই ছাদের ওপর আছে। এদের বলে মৃত ওজন (ডেড- 
লোড় )। এছাড়া, আর এক রকমের ওজন মাঝে মাঝে ছাদের ওপর আসতে 
পারেযাঁ নাকি সবসময় উপস্থিত . থাকে ন৷ ৷ যেমন লোকজন অথবা 
আসবাব-পত্রের ওজন, বাতাসের চাপ ইত্যাদি । এগুলিকে বলা যেতে পারে 
জীবিত ওজন ( লীইফ-লো'ভ )। আসবাব-পত্র অথবা বাতাসের যদিও 
জীবন নেই, তবু তাদের “জীবিত-ওজন' বলা! হয়। কারণ, সেটা কখনও থাকে, 
কখনও থাকে না৷. সে যাই হোক, এইসব নানান্‌ ওজনের ভারে ছাদটা 
নানাভাবে বাকতে চায়। শুধু ছাদ কেন, বাড়ীর যে-কোন একটা ভারবাহী 
অঙ্গ ( স্ট্ৰাক্‌চারাল মেম্বার ) ভারের চাপে নানাভাবে বেঁকে যেতে চায়। প্রতি 
বর্গইঞ্চি অংশে যে ওজনের ভার বা চাপ পড়ে, তাকে বলে স্্রেস্। এখন 
অবশ্য বলতে হবে প্রতি বগসের্টিমিটারে । কংক্রিট অধিকাংশ স্ট্রেন-ই ভালভাবে 
সহ করতে পারে, পারে না শুধু ছুদিক থেকে বাইরের-দিকে টান বা 
টেনসান্‌ ৷ অপরপক্ষে, লোহা এই টেনসান্‌ বা বাইরের-দিকে টান বেশ 
ভালভাবেই সহ করতে পারে।  বৈজ্ঞানিকরা আরও লক্ষ্য ক'রে দেখলেন যে, 
কংক্রিটের ও ভারবাহী অঙ্গটির (ধরা যাক্‌ একটি বীমের ) ওপর যে-সব স্ট্রেস 
পড়ে, তা সব জায়গায় সমানভাবে পড়ে ন| ৷ তাই তার যে দিকটায় টেনসান্‌ বা 
টান দেখা দিচ্ছে, সেখানে লোহার-ছড় দিয়ে দিলে বীমটির ভারবাহী ক্ষমতা 
অনেকগুণ বেড়ে যায়। এই লোহার-ছড়-ভর। কংক্রিটের নাম জোরদার- 
কংক্রিট ব৷ রি-ইন্ফোসড কংক্রিট ; আমর! সংক্ষেপে বলবো আর. সি. । 
ওপরে যে সব কথা বলা হ'ল, একটা উদাহরণ দিলে সেটা বুঝতে স্থবিধ| 
হবে। ধরা যাক, আপনি একটা কলার থোড়- অথব| রবারের টুকরে (চিত্র 
--88-এর মতে ) দু'হাতে চাপ দিয়ে বাকাবার চেষ্টা করছেন। এক্ষেত্রে লক্ষ্য 
ক'রে দেখুন, ওটার তলার দিকে ফাট দেখা দিচ্ছে, যেন টান প'ড়ে ছিড়ে 
যেতে চাইছে । ওপর-দিকেও কুঁচকে 
উঠছে, কিন্তু সেটা টানের চোটে নয় 
--চাপের চোটে । 
ভীড়ে লোকে যেমন গুতোগুতি চিত্ৰ -88 
ক'রে, ঠেসাঠেসি ক'রে ভেতরে ঢোকে, ওপর-দিকটার অবস্থাও তেমনি ৷ এক্ষেত্রে 
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আমরা বলতে পারি, ও রবার বা কলার থোড়ের উপরিভাগে কম্প্রেসান বা 
ভেতরের-দিকে চাপ হচ্ছে, আর নীচের দিকে হচ্ছে টেনসান্‌ বা বাইরের- 
দিকে টান। 

কেন এটা হয়? আচ্ছা, এবার এ ববারের টুক্রোটির এলিভেশান নিয়ে 
আলোচনা করা যাক্‌। . চিত্র_89-এ 
এ রবারের টুকরোটিকে বাকা অবস্থায় 
কেমন দেখতে হবে, তা দেখানে। হয়েছে 
ডটেড-লাইন দিয়ে। এখন লক্ষ্য করলে 
দেখা যাবে, ৪০ লাইনটি ছোট হয়ে 
a/৮' হ'তে চাইছে এবং ০৫ সরলরেখাটি বড় হয়ে ০]! হ'তে চাইছে। 
ফলে ৪৮-র কাছে কম্প্রেসান বা চাপ এবং ০এ-র কাছে টেনসান্‌ বা টান । 
আবার ০£ সরলবেখাটি বাড়েওনি, কমেওনি; এটিকে আমরা বলতে পারি, 
নিরপেক্ষ-অক্ষরেখ। (নিউট্রাল গ্যাক্সিস্)। এই নিরপেক্ষ-অঞ্ষরেখাটি 
যেন ছুই রাজ্যের সীমানা_-উপরে চলেছে চাপের কষ্ট, নীচে টানের যন্ত্রণা ৷ 

এবার মনে করা যাক্‌, চিত্র__39 একটি বীমের, যার ওপর ছাদের ওজন 
চাঁপাঁনো হয়েছে এবং ০ ও এ বিন্দু ছু'টিতে বীমটি দেওয়ালের ওপর সেই ভার 
ন্যস্ত করছে। তাহ'লে ছাদের ওজনের জন্য বীমটি চিত্রের এ ডটেভ-লাইনের 
মতো বেঁকে যেতে চাইবে । ফলে, এ নিরপেক্ষ-অক্ষরেখ! অর্থাৎ ৪ রেখার 
নীচে টেনসান্‌ দেখা দেবে । হৃতরাং রি-ইন্কোর্সমে্ট রড বা লোহার-ছড় দিতে 
হবে এ নীচের দিকে ৷ কারণ কংক্রিট টেনসান্‌ সহা করতে পারে না । 

কিন্ত যদি এ বীমা দু’দিকে ভার ন্তন্ত করতে না পারতো? ধরা যাক্‌, 
৪০ বীমটি শুধু %৫-র প্রান্তে দেওয়ালের ভিতর গাথা আছে এবং ac 
প্রান্তটা শূন্যে ঝুলছে ৷ ঝোলা বারান্দায় এ ধরনের বীম প্রায়ই দেখা যায়। 

তাহ'লে, বারান্দার ওজনের জন্য ওই একদিকে-ঠেক।বেওয়। বাম 
(ইংরাজীতে বলে-ক্যার্টিলিভার বীম )-টি চিত্র_-90-এর ফুট্কি-চিহ্ছিতত 
অংশের মতো অর্থাৎ রামধনুর মতো উল্টো দিকে বাকতে চাইবে | 

এখন বুঝতে অস্থ্বিধা হচ্ছে কি যে, সেক্ষেত্রে এই ক্যার্টিলিভার বীমটির 
ওপরের দিকে দেখা দেবে টেনসান্‌? এবং সেজন্যে লোহার-ছড়গুলি নিরপেক্ষ- 
অক্ষরেখার উপরে দিতে হবে? নিরপেক্ষ-অক্ষরেখার নীচের দিকে এখন ভেতর 
দিকে চাপ অর্থাৎ কম্প্রেলান। এদিকে লোহার-ছড়ের প্রয়োজন নেই ৷ কারণ, 
কংক্রিট নিজেই কম্প্রেসান সহ করতে পারে । 
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এবার, একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবে|। বাড়ীর ভারবাহী অঙ্গ হিসাৰে 
আমর যখন আর. সি.-র শরণাপন্ন হই, 
তখন মনে রাখ দরকার যে, তাতে শুধু 
টেনসান্‌ ও কম্প্রেসান ছাড়া আরও নান 
রকম স্ট্রেস্‌ দেখা দেয়। যথা--শীয়ার, বণ্ড- 
স্ট্রেস্‌ গ্রভৃতি। এজন্য লোহার-ছড়কে নানা- 
ভাবে বাঁকিয়ে ব্যবহার করতে হয়। কোথায় চিত্র--90 
কি আকারের ছড় ব্যবহার করবে, কিভাবে ও কত দুরে দুরে তাদের 
নাজাবো, কত মোটা ছড় ব্যবহার করবো, ত! বিশেষজ্ঞ স্থির করবেন। 
অল্প বিদ্ধার পুঁজি সম্বল ক'রে, দে কাজ করতে গেলে, আমরা খুবই 
ভুল করবো। আমর! বরং চেষ্টা করবে| শিখতে--কিভাবে বৈজ্ঞানিকের 
টতৈরি-করা নক্সা দেখে আমর] ঠিকমতো সেগুলি বাস্তবে ৰূপায়িত করতে 
পারি। 

ল্ুনলিএী-ন্চুন্বিঞ্রা  অধুন| গৃহ-নির্মাণশিল্পে আর. সি.-র ব্যবহার 
খুব বেড়ে গেছে। মনে হয়, ভবিষ্যতে আরও বাড়বে । আর. সি-র এই 
অগ্রতিহত অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবী; কারণ, এর অনেকগুলি বিশেষ গুণ আছে। 
প্রথম কথা, আর সি. খুব বেশি ভারসহ হ'লেও অপেক্ষাকৃত হাল্কা । কথাটার 
একটু ব্যাখ্যা দরকার । ধরা যাক্‌, একটি সুপরিকল্পিত আর. সি. বীম বা 
স্তম্ভের নিজস্ব ওজন এক টন; সে যতটা ভার সহ করতে পারবে, এক টন 
ওজনের অন্য কোনও জিনিসের তৈরি বীম ব| স্তম্ভ ততটা ভার সহ্য করতে 
পারবে না। এক টন ওজনের একটি কাঠের, পাথরের, অথবা লোহার কোনও 
বীম বা স্তম্ভ তৈরি করা যায় না, ঘেটা সম-পরিমীণ ভার বহন করতে সক্ষম৷ 
দ্বিতীয়তঃ, এটি উইপোকায় বা বৌদ্র-বুষ্টিতে নষ্ট হয় না; বস্তুতঃ যত দিন যাবে, 
আব সি. ততই মজবুত হবে । কাঠে পোকা'লাগে, লোহায় মরচে লাগে কিন্ত 
আর সি.-তে কেবল অবাক্‌ লাগে! মেরামতি খরচ ব'লে বস্তুতঃ কিছুই লাগে 
না। আর. সির আর একটি মস্ত স্থৃবিধা হচ্ছে এই যে, টুকরো টুকরো 
অবস্থায় কাজের সাইটে বিভিন্ন উপাদানগুলি নিয়ে যাওয়া যায়, ঢালাই করবার 
পূর্বে বিভিন্ন উপাদানগুলি তিন-তলা, চার-তলা৷ ওপরে নিয়ে যেতে কোন 
অন্থবিধা নেই ৷ অপরপক্ষে একটা লোহার জয়েন্ট অথবা পাথরের চাইকে 
কা্স্থলে নিয়ে যাওয়াও মুশকিল, তাকে উপরে তোলাও ব্যয়সাধ্য ও কষ্টকর । 
এইসব কারণে আর. সি.-র ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলেছে । নু 
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আর. সি-র একমাত্ৰ অস্থবিধ| হচ্ছে যে, তৈরি করার মধ্যে বদি গলদ থাকে 
এবং ত যদি পরে ফাট ধরে বেঁকে অথবা! ভেঙে যায়, তাহ'লে মেরামত করা 
প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে অপরাধটা নিশ্চয়ই আর. সি-র নয়। 
ইলেকৃট্রিসিটি আমাদের প্রস্তুত উপকার করে; কিন্তু তার সঙ্গে ভত্র ব্যবহার 
করতে হয়। আপনার ব্যবহারের মধ্যে ক্রটি থাকলে তখনই আপনি শক্‌ খাবেন 
দোষটা ইলেক্ট্রিসিটির নয়, আপনার নিজের |. আর. সির ক্ষেত্রেও তাই ৷ 

আল, লি.-ল্ল আল্ন-সন্গলল৷ % আর. সি কাজে পাঁচটি মাঁল-মশলার 
প্রয়োজন । প্রথমতঃ, কংক্রিটের বড় টুকরোগুলি__পাথরকুচি, বাম| ইত্যাদি। 
এর ইংরাজী নাম কোপস-এগ্রিগেট, আমরা একে বলবো মোটাদানার 
মশল। | দ্বিতীয়তঃ, সরত্দানার মশল। (ফাইন এজ্রিগেট ) বা বাঁলি। 
তৃতীয়ত: সিমেণ্ট, চতুর্থত: লোহা র-ছড় আর সর্বশেষ জল । একে একে 
এদের কথা আলোচন৷ করা যাঁকৃ। 

মোটাদানার মণল! £ আর. সি-র কাজে সচরাচর তিন রকমের মোটা- 
দানার মশল| আমর! ব্যবহার করি-_প্রথমতঃ, কালচে অথবা নীলচে রঙের 
পাথরকুচি) দ্বিতীয়তঃ, অপেক্ষাকৃত সাদাটে রঙের এবং মস্থণতর গ্র্যাভেলের 
টুকরো! এবং তৃতীয়তঃ, ঝামা-ইটের টুকরো | পাথরকুচির মাপ ৬ মি, মি. 
থেকে ১৮ মি, মি, হরে। অর্থাৎ, কোনও "একটি চালুনিতে যদি পাশাপাশি 
৬৯৬ মি মি. মাপের চৌক। ফুটো ক'রে পাথরকুচিগুলি ছাক| যায়, তাহ'লে 
সব পাথরকুচিই চালুনিতে আটকে থাকবে । আবার যদি: অপর একটি 
চালুনিতে পাশাপাশি ১৮ ৮১৮ মি, মি. মাপের চৌকা গর্ত করা হয় এবং পাথর-* 
কুচিগুলি তাতে ছাকা যায়, তাহ'লে সব পাথরকুচিগুলিই চালুনির ফুটো দিয়ে 
গলে যাবে । এই অবস্থা হ'লে আমর! সংক্ষেপে বলি, পাথরকুচিগুলি ৬ মি, মি. 
থেকে ১৮ মি. মি. মাপের | যে আর. পি. কাজের জন্তু ব্যবহৃত হবে, তার 
গভীরতার ওপরে এবং অরুদানার মশলার হুক্মতার ওপরে মোটাদাঁনার মাপ 
অংখতঃ নির্ভর করে| একটি ১৭০ মি. মি. গভীর ছাদের জন্য ৬ থেকে ১৮ 
মি, মি মাপের পাথরকুচি নিতে হবে, কিন্তু একটি ১৫০ মি. মি, গভীর ছাদের 
জন্য ৬ থেকে ৩২ মি. মি, মাপের পাথরকুচি ব্যবহার করায় কোনও দোষ,নেই ৷ 

চুনাপাথর (লাইম-স্টোন) আর, সি. কাজে বর্জনীয়। ঝামা-ইটের 
মোটাদানা অগ্সিনিরোধক হিসাবে পাথরকুচির চেয়ে ভালো, কিন্তু ঝামা- 
কংক্রিটের ভেতর দিয়ে জল পড়ে । বেশি-পোড়া নীল্চে ঝামা-ইটই ভালো, 
তবে খুব বেশী ঝাঝরা যেন না হয়। বেশি ঝাঝরা হ'লে বেশি জল টানে এবং 
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ভেতরে ঠিকমতো সিমেণ্ট-বালি' না ঢুকলে ফাপা থেকে যায়। ঝামা-ইটের 
টকরোগুলি ওজন ক'রে জলে ফেল! গেল। তারপর. ২৪ ঘণ্টা পরে সেগুলি 
তুলে ওজন ক'রে যদি দেখা যায় যে, শতকরা! ১০ ভাগের চেয়ে ওজন বেড়েছে, 
তাহলে সে জাতীয় ঝামা-ইট কংক্রিটে ব্যবহার করা উচিত নয়। 
মোটাদান! মশলার সঙ্গে মাটি, কাদা, গাছের শিকড় ইত্যাদি যেন না মিশে 
ধাকে। ময়লা লেগে আছে মনে হ’লে ধুয়ে বা চালুনি দিয়ে চেলে নিতে হবে । 
সরুদানাঁর মশল। অথবা! বাজি ঃ আর. সি. কাজের জন্য ব্যবহৃত 
বালি মিহি হ'লে চলবে না, মোটাদানার বালিই বাঞ্ছনীয়। মোটা থেকে সরু 
দানার মিশ্রিত বালিই সবচেয়ে ভালে। ৷ এতে যেন মাটি, গাছের শিকড় ইত্যাদি 
না থাকে; বালি ৬ মি. মি. মাপের চালুনি দিয়ে যেন গলে যায়। 
বালির সঙ্গে মাটি মেশানো আছে কিনা, তা দেখবার ছুটি উপায় আছে। 
প্রথমতঃ, একমুঠো বালি নিয়ে দু'হাতে ঘ'ষে ঝেড়ে ফেলে দিন ৷ এখন দেখুন, 
হাতে ময়লার দাগ লেগে আছে কিনা? বাঁলির সঙ্গে মাটির কণা বেশি থাকলে 
হাতে দাগ লেগে যাবে । এছাড়|--আর একটি পরীক্ষা হচ্ছে, একটি কাঁচের 
গ্রাসে পৌনে এক গ্লাস পরিষ্কার জল নিন; এর ভেতর একমুঠো বালি ফেলে যদি 
বেশ ভালো ক'রে ঝাঁকি দিয়ে টেবিলের ওপর রাখা যায়, তাহ'লে দেখা যাবে, 
বালি অতি দ্রুত নীচে নেমে গেল । যদি মাটির ভাগ বেশি থাকে, তাহ'লে 
জল ঘোলা হয়ে যাবে । বালির সঙ্গে মাটি বেশি থাকলে, সেটা ধুয়ে নেবার 
* বাবস্থা করতে হবে ৷ 
* __ সিমেণ্ট 2 কারখানায় তৈরি সিমেপ্ট কাজের সাইটে আসে কাগজের 
ব্যাগে অথবা চটের বোরায় বা থলেতে। বর্তমানে সিমেন্টের দর যাচ্ছে, প্রতি 
মেট্রিক টন-৩৬ টাকা ৷ প্রতি টনে সিমেন্টের আয়তন='৭ ঘনমিটার ৷ 
হনে প্রতি ঘনমিটাৱে সিমেণ্টের দাম পড়ল প্রায় ৫১৪৩০ টাক] ৷ প্রতি 
ব্যাগের ওজন ৫* কে.জি. এবং তার দাম হচ্ছে ১৮:০০ টাকা ৷ 
সিমেণ্ট সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, জলের সংস্পর্শে এলে সেটি 
জমতে সুরু করে এবং তার ক্ষমতা হাস প্রাপ্ত হয়। স্থতরাং,' কাজের সাইটে 
সিমেণ্টকে যত্ব ক'রে রাখতে হবে। আব. সি. কাজ যদি বেশি থাকে, অর্থাৎ 
সাইটে যদি বেশি সিমেন্ট গুদামজাত ক'রে রাখার প্রয়োজন হয়, তখন আরও 
সাবধান হ'তে হবে। সিমেন্ট যদি মাস তিনেক গুদামঘরে থাকে, তবে তার 
কার্যকরী ক্ষমতা শতকরা ২০ ভাগ কমে যায়; ছয় মাস থাকলে শতকরা 
৩০ ভাগ ক্ষমত| নষ্ট হয়ে ষায়। স্থতরাং এর উপর অযত্ব হ'লে সমূহ ক্ষতি 


রি-ইন্ফোর্সড কংক্রিট __ ১২৯ 
হওয়ার সম্ভাবন| ৷ সিমেন্টের গুদাম সম্বন্ধে এই কয়টি বিষয়ে অবহিত হ'তে 


হবেঃ 

() যে ঘরে সিমেন্ট থাকবে, তার ছাদ দিয়ে যেন একটুও জল না পড়ে ৷ 
জানালা-দরজাও বন্ধ রাখতে হবে; যাতে, আৰ্দ্ৰ হাওয়ার যাতায়াত না থাকে । 

(1) সিমেন্ট মেঝের সংস্পর্শে থাকবে না । প্রথমে ছুই অথবা তিন রদ্ধা 
ইট বিছিয়ে তার ওপর শালবল্লা অথবা মোটা বাশ অথব| কাঠের তক্তা বিছিয়ে 
নিতে হবে। এর ওপর সিমেন্ট রাখতে হবে । 

(0) উচ্চতায় আট বোরার বেশী সিমেন্ট রাখা উচিত নয়; অল্প কিছু 
দিনের জন্য হ'লে বারো বোর পর্যন্ত রাখা চলে । এর চেয়ে বেশী হ’লে ওপরের 
চাপে নীচের বোরাগুলি জমে যেতে পারে । 

(৮০) একটি সিমেন্টের বোর! ১৪ ঘনফুট স্থান নেয় এবং মেঝেতে ৩৪ 
বর্গফুট স্থান গ্রহণ করে । 

(৮) দেওয়াল থেকে বোরাগুলি যেন অন্ততঃ ৩০* মি. মি. দুরে থাকে । 

(৮1) যে সিমে্ট আগে গুদামে এসেছে, সেগুলি যেন আগে খরচ হয়ে 
যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং এই কথা| মনে রেখে গুদামে সিমেন্ট 
সাজাতে হবে । এছাড়া বেশীদিন জমা-করা সিমেন্ট আর. সি.-তে ব্যবহার না 
ক'রে সাধারণ কংক্ৰিটে ব্যবহার করা উচিত। __ 

লোহার ছড় £ ঢালাই লোহার ছড়গুলিও কীরখানা থেকে আনা হয়। 
ব্যবহারের সময় দেখে নিতে হবে, এর গায়ে যেন গ্রিজ বা মবিল জাতীয় তৈলাক্ত 
কোন কিছু লেগে না থাকে; অল্প মরচের দাগ লেগে থাকলে খুব বেশী ক্ষতি , 
হয় না, কিন্তু বেশী মরচে-ধরা থাকলে সেটা পরিষ্কার ক'বে নিতে হবে । 

জল আর. সি. কাজের জন্য ব্যবহৃত জল যেন পরিক্রুত পানীয় জল 
হয়। পরিষ্কার পুকুর, দীঘি অথবা কুয়াঁর জল ব্যবহার করা চলে--কিন্তু নদী, 
ৰা খালের জল ব্যবহার করতে হ'লে দেখতে হবে জল লোনা কিনা। লোনা” কী 
জল অথব| ঘোলা জল আর. সি. কাজে লাগানো চলবে ন৷ ৷ জলের পরিমাণের 
ওপর কংক্রিটের ভারবাহী ক্ষমতা নির্ভর করে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, 
ব্যবন্থত পিমেণ্টর অর্ধেক ওজনের জল লাগবে | 

কংক্রিটে মশলার ভাগ : যখন বল! হয় কংক্রিটের ভাগ ৪: ২: ১, তন 
বুঝতে হবে, চার ঘন ডেসিমিটার মোটাদান!-মশলার সঙ্গে ছুই ঘন ডে মি. শুকূনো। 
ৰালি মেশাতে হবে এবং তার সঙ্গে এক ঘন ডে. মি. সিমেণ্ট দিতে হবে । সব- 
গুলিকেই শুকনো অবস্থাতে মাপতে হবে। কেউ কেউ ওটাকে ৪:২: ১ 
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2৩০ বাস্ত-বিজ্ঞান 
উল্লেখ না কারে বলেন, ১:২: ৪। অর্থ কিন্তু একই । আগেই বল৷ হয়েছে, 
কংক্রিটের মশলার ভাগ এমনভাবে করা হয়, যাতে মোটাদানার ফীকগুলি বালি 
দিয়ে ভন্তি হয়ে যায়, আর বালির ফাকগুলি ভণ্তি হয়ে যায় সিমেণ্টে পরীক্ষা 
ক'রে দেখা গেছে, মোটাদানার মশলার অর্ধেক পরিমাণ (আয়তনে, ওজনে নয়) 
কিন্তু বালি মেশালেই এটা সম্ভব হয়। যাই হোক, মশলার কি ভাগ হৰে | 
সেটা নিৰ্ণয় করবেন ৰিশেষজ্ঞ। আমর! দেখব, কিভাবে তার নির্দেশকে আমরা | 
কাধে পরিণত করতে পারি। মজ| হচ্ছে, বালি যদি ভিজে যায়, তা’হলে সেটা | 
আকারে বা আয়তনে বাড়ে। একেবারে গুক্‌নে| বালিতে যদি অল্প ক'রে জল 
মেশাই, তা’হলে দেখব যে, সেটা আয়তনে ক্রমশঃ বাঁড়ছে। তারপর এই - 
"আয়তনের বুদ্ধি এক সময়ে থামবে । আরও যদি জল মেশাই, তা'হলে আবার 
"আকারে সেটা কমবে। বালির এই ভিজা অবস্থায় আঁয়তন-বৃদ্ধির ধর্মকে 
ইত্রাজীতে বলে বাল্কিং অক. গু, আমরা বলবে| বালির ক্ফীতি। 
সুতরাং এক ঘনফুট শুকৃনো বালি ও এক ঘনফুট অল্প-ভিজা বালিতে বালুকণার 
পরিমাণ সমান নয় । নিম্নে উদ্ধত তালিকাটিতে বিভিন্ন ভাগ-পরিমাণ ও বালির 
বিভিন্ন অবস্থায় কত ব্যাগ ( বা কত হন্দর ) সিমেণ্ট লাগবে, তা বলা হয়েছে। 
সিমেন্ট ব্যাগের সংখ্যাটিকে ৯ দিয়ে গুণ ক'রে যদি ভাগের সংখ্যা দিয়ে 
আবার গুণ করা যায়, তাহলে অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ পাওয়া যাবে । 
কয়েকটি উদাহরণ দিলেই তা সহজে বোঝা যাবে । 

ভাগ বালির সিমেন্ট ব্যাগের! ভাগ বালির সিমেণ্টের ব্যাগ 

অবস্থা সংখ্যা | অবস্থা সংখ্যা 


| 
৷ 


৯১১২২ সুক্‌নোেো ৩০'৭ ১২৩ ১৬ শুক্নে| ১১৬ 

এ ভিজা* ৩২১ এ ভিজা* ১২১ 
মক ১ ওঠ 
৯১৪২ 2.৪ শুকনো ১৭০ ১৪১৮ শুক্‌নো ৮৭ 
এ ভিজা* ১৭৮ ও ভিজা* ৯১ 


প্রশ্ন? (i) তালিকা থেকে ৪ £ ২ £ ১ মশলার ভাগে কত ব্যাগ সিমেন্ট, 
কত ফুট বালি ও কত ঘনফুট পাথরকুচি লাগবে? (বালি শুকনো ) 


৬ * আগেই বলা হয়েছে, জলীয় অংশের পরিমাণের ওপর বালির স্মীতি বা বাল্কিং নির্ভরশীল 
এক ঘনমিটার একটা বালির ভূপে জল যোগ করলে ত্ৰমশঃ সেট! আয়তনে বাড়তে থাকে বেছে 
শেষ পথন্ত ১৩ থেকে ১৪* ঘনমিটার পৰ্যন্ত হ'তে পারে । এর পরেও যদি জল যোগ করা যার, 
তখন আর বালি আয়তনে বাড়বে ন|,--কমবে। আমর এখানে শতকরা ১৫ ভাগ 
আকারের বালিকে ‘ভিজ| বালি' বলেছি। স্বতরাং ওপরের তালিকাটি সাধারণভাবে গ্ৰহণযোগ্য ৷ 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে বালির স্কীতি নির্ধারণ ক'রে বালির পরিমাণ স্থির করতে হবে। 


ৱি-ইন্‌ফোৰ্সড কংক্রিট ১৩১ 
উত্তর $ সিমেন্ট_-তালিকা থেকে--১৭ ব্যাগ 
ৰালি--১৭ ২ ঈটং % ২=৪২'৩ ঘনফুট; 
পাথরকুচি_-১৭ ৯ -ট২১ ৪৮৪৬ ঘনফুট । 
প্রশ্ন: (1) তালিকা থেকে ৬ £ ৩২১ মশলার ভাগে কত ব্যাগ 
পিমেণ্ট, কত ঘনফুট বালি ও কত ঘনফুট পাথরকুচি লাগবে? ( বালি ভিজা) 
উত্তরঃ সিমেণ্ট_তালিকা থেকে--১২-১ ব্যাগ; 
বালি--১২-১ ৮৯১২ ৮ ৩== ৪৫২ ঘনফুট ; 
পাথরকুচি_-১২১ শকট % ৬=৪০'৪ ঘনফুট 
উক্ত তালিকার সাহায্য ব্যতিরেকেই আমরা আর একটি উপায়ে সহজেই 
বভিন্ন মশলার আহ্মমানিক পরিমাণ স্থির করতে পারি। সে নিয়মটা হচ্ছে_ 
তিনটি মশলার ভাগের যোগফল যত হবে, ১৫০ সংখ্যাকে তত দিয়ে ভাগ দিতে 
হবে এবং ভাগফলকে মশলার পরিমাণ-সংখ্য! দিয়ে গুণ করতে হবে। এভাৰে 
খুব নিভূল সংখ্যা না পাওয়া গেলেও, কাজ চালানোর মতো উত্তর আমর! 
পাব। উপরের প্রশ্ন দু'টির উত্তর এই হিসাবে কি দীড়ায় দেখা যাক্‌ : 
(0) ১+২+৪-৭) 
মোটাদানার মশলার অর্থাৎ পাথরকুচির পরিমাণ ৯৫০ ১৫ ৪-:৮৬ ঘনফুট; 
সরদানার মশলার অর্থাৎ বালির পরিমাণ 280 % ২-৪৩ ঘনফুট ; 
সিমেন্টের পরিমাণ= ১৫০ ৯ ১--২৬'৫ ঘনফুট--১৭৩ ব্যাগ । 
(ii) ১+৩+৬-১০) 


সিমেন্ট = ২১ = ১৫ ঘনফুট-১২ ব্যাগ । 

এ পর্যন্ত হিসাব কষেছি, পুরানো এফ. পি. এস. পদ্ধতিতে। কারণ যদিও 
সরকারী আইনে মেট্রিক পদ্ধতি সারা দেশে চালু হওয়ার কথা, তবু কোন কোন 
স্থানে, কোন কোন ব্যক্তিবিশেষের কাছে ফুট-পাউণ্ডের হিসাবই সহজেবোধ্য । 

মেট্রিক পদ্ধতিতে ব্যাপারটা কি রকম দাড়াচ্ছে, তা একটু পরেই আমরা 
আলোচন! করব। ্‌ 


জলের অনুপাত £ আগেই বলা হয়েছে, কংক্রিটে জলের পরিমাণ বেশীও 


হবে না, কমও হবে ন| । জল এতটা দিতে হবে, যাতে কংক্রিট! বেশী পাতলা 
না হয়ে যায়। কারণ, জল বেশী হ’লে যখন কংক্রিট ফর্ায় ঢালা হবে, তখন 
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মোটাদানার উপাদান তলায় থিতিয়ে যাবে এবং ওপরে সিমেণ্ট-গোল| 
জল ভেসে উঠবে। ফলে কংক্রিটের ঘনত্ব (ডেনসিটি ) সৰ্বত্ৰ সমান হবে না, 
_ অর্থাৎ, সেটি নিরেট ও নিশ্ছিদ্র হবে না। অপরপক্ষে জল যদি পরিমাণে কম হয়, 
তাহ'লে, ঢালাই করতে অস্থবিধা হয়। তাছাড়া, দিমেন্ট যদি প্রয়োজনীয় 
জলের 'সন্ধানই ন! পেল, তৰে জমাট বাধবে কি ক'রে? তাহ'লে ব্যাপারটা 
দড়ালো। এই-_কংক্রিটে জলের অনুপাতট| বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সেটা যেন বেশীও 
না হয়, কমও ন হয়। 

বাস্তকার সাধারণ বাড়ীর নক্মাতে অথবা স্পেসিফিকেসনে কংক্রিটের ভাগের 
উল্লেখ করেন। তিনি ব'লে দেন, কংক্রিট ৬: ৩: ১ হবে অথবা ৪ £২: ১ 
হবে। তাহ'লে স্পেসিফিকেমন দেখেই আমরা জানতে পারি, কোন্‌ মশলার 
কত ভাগ; নক্সা দেখে বুঝতে পারি লোহার-ছড় কতটা, কোথায় বসবে ৷ কিন্ত 
জল? সেটা কতট৷| দিতে হবে তার নির্দেশ কোথায়? সাধারণ আর. সি. কাজে 
স্পেসিফিকেসনে এই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটির কোন উল্লেখ থাকে না। সেট! 
সাধারণ কাজে স্থির করেন তত্বাবধায়ক এবং প্রধান মিস্ত্রি। তত্বাবধায়কের 
অভিজ্ঞতা আর মিস্ত্ৰিদের হাতের এলেম-ই এটার নির্ধারক ৷ একটু উন্নতধরনের 
কাজ যেখানে করা হয়, সেখানে স্পেসিফিকেসনের সঙ্গে ওয়াটার-সিমেণ্ট- 
রেনিও-র উল্লেখ থাঁকে ৷ ওয়াটার-সিমেপ্ট-রেসিও একটি ভগ্নাংশ সংখ্যা 
প্রতি ব্যাগ সিমেন্টে কত হন্দর জল লাগবে সেই সংখ্যা । আমরা আগেই 
বলেছি, জলের ওজন সিমেশ্টের ওজনের প্রায় অর্ধেক হয়। যখন ঠিক অর্ধেক 
হচ্ছে, তখনকার অবস্থা হচ্ছে__ 

_ _._ কংক্রিটে মিশ্রিত জলের ওজন 
আটার সিমেন্ট রেসিও লং সম-পরিমাণ কংক্রিটে সিমেন্টের ওজন 
== ০৫ 

আমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী বলতে পারি যে, যেহেতু এ কংক্রিটের ওয়াটার- 
সিমেণ্ট-ৱেসিও হচ্ছে ২ অথবা *'৫, স্থতরাং প্রতি ব্যাগ সিমেণ্টে ই হন্দর জল 
লাগবে । তা তৌ বুঝলাম, অঙ্ক তে| মিলে গেল--এখন বাস্তব কার্যক্ষেত্রে 
আধ হন্দর জল মাপব কি ক'রে? বাড়ীতে গয়লানী যখন দৈনিক দেড় সের 
বরাদ্দে দুধ দিতে আসে, তখন দাড়িপাল্ল| সঙ্গে নিয়ে আসে না। তার সঙ্গে 
থাকে একটি আধ-সেরি ঘটি, তিনবার সেটায় মেপে নিয়ে সে আপনাকে দেড় 
সের দুধ বুঝিয়ে দেয়। জলকেও যদি ওজন না ক'রে, -এঁ ভাবে মেপে মেপে 
মেশানো ধায়, তাহ'লে অনেক স্থবিধা হয়। তাই, ওয়াটার-সিমেন্ট-রেলিও-টা 
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আমর] বরং প্রকাশ করবে৷ প্রতি ব্যাগ সিমেন্ট কত গ্যালন জল লাগবে সেই 
সংখ্যায়। আগেকার ও/শি রেসিও-কে ১১২ সংখ্যা দিয়ে গুণ করলেই এই 
সংখ্যাটি পাব। নিয়লিখিত তালিকায় কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া! হ’ল; 


ভাগের পরিমাণ ৯71 ৪8.২৪১ ৬ঃ৩৫১ 
*ওয়াটার-সিমেণ্ট-রেসিও (ওজন) ০:৪৩ ৮৫৮ ০৭২ 
গ্যালন/হন্দর ৪১ ৬ই ৮ 


এখন অবস্থা অনেকট। সহজ হয়েছে, কিন্তু তাও একেবারে সবল হয়নি । 
জলের গ্যালনই বা মাপৰ কি ক'রে? আনুন, আমর! একটি বাস্তব সমাধানের 
চেষ্টা করি $ 

একটি সাধারণ কেরোসিনের টিন (যাকে ক্যানেন্্রা টিন বলে) মাপ হচ্ছে 
৯"%৯" এবং গভীরতাঁয় সেটা ১/_১২%। এটাই আপাততঃ আমাদের 
গয়লানীর ঘটি হ’ক। একটি ক্যানেস্ত্র টিনের আয়তন= ৯" X২৯" % ১-১২" 
==০'৬৬ ঘনফুট । আমর। আরও জানি, ৬২৪ গ্যালন জল = ১ ঘঃ ফুট । 

অর্থাৎ ১ গ্যালন জল=ভড'ইঁ্=*'১৬ ঘনফুট 

তাহ'লে এক-ক্যানেন্ত্রা জল = ৮৬৬ ঘঃ=(০'১৬ ২ ৪) ঘনফুট প্রায় 

==৪ গ্যালন জল । 

এখন ক্যানেন্ত্রা টিনের উচ্চতাকে যদি সমান আট ভাগে ভাগ ক'রে দাগ 
দিয়ে রাখি, তা’হলে ডিস্পেন্সারীর মেজারিং গেলাসের মতো চট্‌ করে আধ 
গযালন জল আমর] মেপে দিতে পারি। 

এখন চার্ট দেখে ৪ : ২ £ ১ কংক্রিটে প্রতি ব্যাগ সিমেণ্টে দেড় টিন, এক 
দাগ জল মাপতে দেরী হবে না। ৬:৫ ৩:৫১ কংক্রিটে প্রতি ব্যাগ সিমেন্টের 
অনুপাতে চখের নিমেষে দু’টিন জল মেপে দেব । টি 

বস্তুত: ও/সি রেসিও যত কম হবে, কংক্রিটের কার্যকরী ক্ষমতাও ভভ 
বাড়বে । কিন্ত তাতে ঢালাই করার অস্থুবিধ| হবে। জলের পরিমাণ এমন হৰে, 
যাতে হাতে ক'রে নাড়ু পাকানোর মতো পাকিয়ে হাতের তালুতে রাখলে সেটা 
ভেঙে যাবে ন|--বলের মতো হাতের তালুতে থাকবে । 


* ৪ £ ২ £ ১ ভাগের মশলায় বল| হয়েছে ও।সি রেসিও ০৫৮; তাঁর মানে, হয় প্রতি বাগ 
সিমেন্টে ০*৫৮ হন্দর জল মেশাতে হবে। এই ০৫৮ সংখ্যাকে ১১২ দিয়ে গুণ ক'রে আমর! 
পাই ৬ সংখা!। এটা. বোঝাচ্ছে। এক ব্যাগ সিমেণ্টে ৬ গ্যালন জল দিতে হবে (কারণ এক 
ব্যাগ সিমেন্ট -১১২ পাউণ্ড => হন্দর )। 
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মেটিক-পদ্ধভিতে আর. সি. মশলার আলোচনা £ আধুনিক বাস্ত- 
কারেরা কংক্রিটের জাত নির্ণয় করতে কতকগুলি সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করেন 
M 100, M 150, M 200 প্রভৃতি । আগের দিনে যেমন বলা হত ৬ £ ৩:১১ 
৪ :২:১ অথবা ৩১২১ কংক্রিট। তফাত্টী কী? তফাত্টা এই যে, 
ইতিপূর্বে জাত-নির্ণয় হত তার ব্যুৎপত্তিগত পরিচয় থেকে--তার দেহগঠনের 
মাপকাঠি থেকে । ইদানিং তার জাত-নির্ণয়ের মাপকাঠি--“কলেন পরিচীয়তে'। 
ব্যাপারট! বুঝিয়ে বলি : 

M 100 কংক্রিট মানে--আটাশ দিন জল খাওয়ানোর পরে সেই কংক্রিট 
প্রতি বর্গ সেণ্টমিটারে ১০* কে.জি. ও জন নিতে সক্ষম; অন্থব্ূপভাবে 2 150 
কংক্রিটের অর্থ_আঠাশ দিন জল খাওয়ানোর পর, সেই কংক্রিট প্রতি বৰ্গ 
সেন্টিমিটারে যেন ১৫৭ কে.জি. ওজন নিতে পারে । 

ডিজাইনারের ভাবখানা ষেন--‘তুমি কী পরিমাণ সিমেন্ট, বালি, পাথরকুচি 
মিশিয়েছ, কতটা জল ঢেলেছ, তা আমি জানতে চাই না, আমার নক্সায় যে 
‘ডিজাইন’ আছে, তা এমন কংক্রিটের, যার পরিচয় 1৬ 100 অথবা M 150, 
ধ! আমি আমার ডিজাইনে উল্লেখ করেছি। 

বাস্তব থেকে মোটামুটিতাঁবে অবশ্য দু'টি স্ত্রকে যোগ করা যায়। বলা যায় : 

সিমেন্ট বালি পাথরকুচি জল 


M 100= ১ ঃ ৩ : ৬ ওয়াটার-সিমেণ্ট 
M 150= ১8 ২ ত ৪ রেমিওর নিৰ্দেশান্ত- 
M 200. ১ ঃ ১8৮, ৩ সারে 

M 250.» ১ ১ $ ২ 


লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বালির পরিমাণ সব ক্ষেত্রেই পাথরকুচি ( কোসঁ 
এগ্রিগেটের ) ঠিক অর্ধেক । অর্থাৎ পূর্বোক্ত উদাহরণে সর্বত্রই ফাইন এগ্রিগেট £ 
কোর্স এগ্ৰিগেট ( অর্থাৎ বালি £ পাথরকুচি )=১ £ ২। বিশেষজ্ঞ বললেন যে» 
১২২? অন্থপাতটা ক্ষেত্রবিশেষে বেশির দিকে ১ £ ১ এবং কমের দিকে 
১: ৩ অর্থাৎ অনুমোদন করা যেতে পারে ! বালির আকার যত ছোট হবে 
এবং পাথরকুচির আকার যত বড় হবে ততই বেশি অন্থপাতের দিকে (সৰ্বোচ্চ 
১ £ ১২) ঝুঁকবে ৷ আবার বালির আকার যত বড় হবে এবং পাথরকুচির আকার 
যত ছোট হবে ততই কম অন্ুপাতের দিকে ( সৰ্বনিম্ন ১: ৩) ঝুঁকবে। জিনিসটা 
ঠিক পরিষ্কার হল না? একটা উদাহরণ দিয়ে বলি । ধর! যাক্‌, বালির আকার 
মান মাপের _ সাধারণ মাঝারি দানার বালি। এক্ষেত্রে পাথরকুচির সর্বোচ্চ 


/ 
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মাপ যখন ২০ মি. মি. তখন অনুপাত হওয়া উচিত ১ £ ২; পাথরকুচির সর্বোচ্চ: 
মাপ যদি বেড়ে গিয়ে হয় ৪০ মি. মি, তখন অনুপাত কমে গিয়ে হবে ১£ ৩ 
আবার পাথরকুচির সর্বোচ্চ মাপ যদি কমে গিয়ে হয় ১০ মি. মি, তাহলে অঙ্গ" 
পাতটা হবে ১: ১২। - 
স্থতরাং ‘বালি £ পাথরকুচি'র অনুপাতটা নির্ভর করছে তাদের আকারের 
ওপর । সাধারণ আর. সি. কাজে--ছাদে, বীমে, লিন্টেলে, কলমে__সাধারণ' 
বাঁড়িতে এতাবৎকাল যা ব্যবহার করেছি, তা ১ £ ২ £ ৪, অর্থাৎ বালি £ পাথর- 
কুচি ছিল ১ :২ হিসাবে ৷ এবার দেখি নয়া-পদ্ধতিতে এর সঙ্গে কতটা সিমেণ্ট 
এবং কতটা জল মেশাবো ৷ সেটা বোঝা যাবে নিম্নলিখিত তালিকা থেকে ? 
কংক্রিটের প্রতি €* কে.জি. সিমেন্টে কত লিটার শুকনো প্রতি ৫৭ কে.জি' 
জাত মশলা (বালি ও পথরকুচির সমাহার ) মেশাতে সিমেন্টে 
হবে। [বালির আয়তন ও পাথরকুচির আয়- কত লিটার = 
তন পৃথকভাবে মেপে, তার যোগ ফল নিম্ন- জল যোগ 


লিখিত সংখ্যার সঙ্গে এক হতে হবে! করতে হৰে 
(লিটার ) (লিটার) 
M ১০০ ED ৩০০ 2 নব 2 ৩৪ 
M ১৫০ ঢ় ২২* ঢ় ঢ় ঢ় ঙ২ 
M ২০০ ঢ় ১৬ ঢ় ন পি ৩০ 
] ২৫০ ঢ় ১০০ 0 তত ২৭ 


সোজ| কথায় সাধারণ কংক্ৰিটে, যাকে এতদিন বলতাম ১ £ ২১৪ কংক্রিট? 
(অর্থাৎ নয়া-হিসাবে ১1 ১৫০), তাতে প্রতি €* কে. জি. সিমেন্টে লাগছে £ 

বালি * ৭৩ লিটার ) 

পাথরকুচি :.. ১৪৭.» 

57525 

যেহেতু মেট্রিক পদ্ধতিতে এক লিটার জলের ওজন এক কে. জি. তাই” 
এক্ষেত্রে ওয়াটার-সিমেন্ট রেসিও= 

কংক্রিটে মিশ্রিত জলের ওজন _==৩২== ৭৬৪ 

সমপরিমাণ কংক্রিটে সিমেণ্টের ওজন ১” 

এসব তো গেল বিশেষজ্ঞদের জন্য হিসাবের কচকচি। আমরা সাধারণ 
মানুষর! যখন বাড়ি বানাই, তখন অত যন্ত্রপাতি থাকে না। দেখা যাক, সেই. 
সাবেক ক্যানেন্ত্রাটিন দিয়ে এই নয়া-পদ্ধতিতে জলটা মেপে দেওয়া যায় কিনা। 


সংযুক্ত ভাবে ২২* লিটার 


১৩৬ বাস্ত-বিজ্ঞান | 
আমরা জানি, এক ব্যাগ মিমেন্টের ওজন (যাকে এতদিন বলছিলাম, এক 
হন্দর ) হচ্ছে, ৫০ কে. জি. এবং তার জন্য প্রয়োজন ৩২ লিটার জল ৷ | 
আগেই দেখেছি, ক্যানেস্ত্র টিনের মাপ==৯" ১৫৯৮১৫১৭- ১২" = *'৬৬ ঘঃফুট ৷ | 
আমরা জানি ১ ঘনফুট =২৮৩২ লিটার ৷ | 
স্থতরাং *৬৬ ঘনফুট -'৬৬ ২৮৩২ লিটার= প্রায় ১৬২ লিটার । | 
অর্থাং প্রতি ব্যাগ সিমেন্টে প্রায় ছুক্যানেন্ত্রার কিছু কম জল লাগবে ৷ 
কিন্তু, একটা কথা আলোচনা হতে এখনও বাকি আছে। আমরা ধরে নিয়েছি, 
আমাদের বালি ও পাথরকুচি আছে একেবারে গুক্‌নো অবস্থায়। খোঁলা 
আকাশের নিচে, বিশেষ করে বর্ষাকালে, তা তো নাও হতে পারে । নিচে 
একটি তালিকা দেওয়া হল, যা থেকে আন্দাজ কর বাবে, বিভিন্ন অবস্থায় প্রতি 
কিউবিক-মিটারে বালি বা পাথরকুচিতে কতটা জল থাকে । 


বালি বা পাথরকুচির অবস্থা প্রতি ঘনমিটারে কতটা! জল থাকা সম্ভব 


বেশী পরিমাণে ভিজা বালি 7 1 ১২০ লিটার 
মাঝামাঝি. ভিজা বালি ৰ ৰ 25 
সামান্য ভিজা ঞ্র রঃ 1 ৪০ এ 
সামান্য থেকে মাঝামাঝি ভিজা পাথরকুচি ... ২০ থেকে ৪* এ 


একট! উহারহণ নিয়ে দেখা যাক : 
অ্স্থাঃ আমরা } ১৫০ কংক্রিট বানাবো। বালি মাঝামাঝি ও পাথরকুচি 
সামান্য ভিজা । এক্ষেত্রে আমরা প্রতি ব্যাগ সিমেণ্টে কতটা জল যেশাবো ? 
উত্তর £ প্রতি ব্যাগ নিমেন্টের জন্য বালির পরিমাণ= ৭৩ লিটার এবং 
পাথরকুচির পরিমাণ = ১৪৭ লিটার | 
৭৩ লিটার বালি='*৭৩ ঘন মিটার বালি : 
বালিতে জলের পরিমাণ='*৭৩ X৮৪ লিটার=৫'৮ লিটার 
পাথরকুচিতে জলের পরিমাণ='১৪৭%২০ ,  =২'৯ , 
একুনে =৮'৭ ৯5৯ লি. 
কংক্রিট জল মেশাতে হবে=৩২ লিটার 
বালি ও পাথরে জলের পরিমাণ--(-) ৯ 
জল মেশাতে হবে ==২৩ , (প্রায় দেড় টিন) 
কংক্রিট মেশানো। £ বড় বড় কাজে কংক্রিট মেশানোর জন্ত একরকম 
ষেশাই-যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়, তার নাম কংক্রিট-মিক্সিং মেশিন । তার 
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কথ! পরে বলছি। সাধারণ কাজে কংক্রিট একটি গ্ন্যাটফৰ্মে মেশানে। হয়। 
সমস্ত দিনের কাজে কতটা! কংক্রিট ব্যবদ্ৃত হবে, তার আহ্মানিক হিসাব ক'রে 
গুদাম থেকে সিমেন্ট বের 
করে আনতে হবে। আর 
বালি ও সিমেপ্ট মাপবার 
জন্য কাঠের বাক্স বানিয়ে 
নিতে হবে। এই কাঠের 
বাঝ্সটির মাপ বিভিন্ন 
উপাদানের পরিমাণের 
উপযোগী হবে (চিত্র 
91) কাঠের বাঝ্সটির 
মাপ খাড়াইতে ৪০০ চিত্র -91 
মি. মি লঙ্বায় ৩৫০ মি. মি. এবং চওড়ায় ২৫০ মি. মি. | ভেতর-দিকে একটি 
- দাগ দিয়ে তাকে পাঁচ ভাগ ক'রে রাখা হয়েছে । বাক্সটির ভেতর ভেতর 
মাপের গুণফল ২৫০ ৮ ৩৫০ ৯৪০০ মি. মি.= ৩৫০০০ সি, সি.=৩৫ লিটার । 
এই বাক্সটির সাহায্যে মোটা ও সরু দানার মশল| মাপতে হবে; কিন্তু সিমেণ্ট 
মাপতে হবে ব্যাগ হিসাবে । 

একটি, বাস্তব উদ্নাহ্রণ নিয়ে 'আলোচন। করা যাক্‌। মনে করুন, মশলার 
ভাগ ১:৩ঃ৬, বালির অবস্থা ভিজ! (স্ফীতি শতকর| ১৫ ভাগ) এবং 
আমরা, একদিনে ৫* ঘনফুট কংক্রিট ঢালাই করতে চাই । আমরা পূবেই 
জেনেছি, এ অবস্থায় প্রতি একশত ঘনফুট কংক্রিটের জন্য প্রয়োজন হবে - 
পাথরকুচি ৯* ঘনফুট, বালি ৪৫ ঘনফুট এবং সিমেণ্ট ১২ ব্যাগ । যেহেতু 
আজ আমরা ৫* ঘনফুট কংক্রিট তৈরি করতে ইছুক, তাই তামাদের আজকের 
কাজে- প্রয়োজন হবে ৪৫ ঘনফুট পাথরকুচি, ২২'৫ ঘনফুট বালি এবং ৬ ব্যাগ 
গিমেণ্ট । আগেকার দিনে বাক্সের মাপ হত ২-৬ ২১৬ %১'_৪"। 
প্রথমে আমরা পাকা প্র্যাটফর্মে ৯ বাক্স (৯X২৫ % ১'৫ % ১ ৩৩= ৪৫ ঘনফুট ) 
পাথরের কুচি একদিকে গাদা দিয়ে রাখব। আবার প্র্যাটকর্মের অপর 
দিকে সাড়ে চার বাক্স৷ পরিমাণ (যেহেতু ৪ %৫ল ২২৫ ঘনফুট ) বালির 
একটি গাদা দেব। এই বালির. গাদার ওপর ছয় ব্যাগ সিমেণ্ট ঢেলে দিয়ে 
শুকৃনে। অবস্থায় মশল্ল৷ বেলচ। দিয়ে বার বার উণ্টে-পাণ্টে নিতে হবে ৷ ক্রমে 
যখন বালির হলুদ রঙ এবং সিমেন্টের নীলচে রঙ মিলে মিশে যাবে, তখন সেই 


১৩৮ বাস্ত-রিজ্ঞান 


মেশানো মশল্ল৷ চৌরস ক'রে গাদা-দেওয়া পাথরের ওপর সমানভাবে বিছিয়ে 
দিতে হবে। এখন কোদাল দিয়ে এ গাদা ভেঙে খানিকটা মশল্লা প্র্যাটফর্ের 
একদিকে টেনে নিয়ে আবার বেলচা দিয়ে উন্টে-পাণ্টে দিতে হবে, যাতে 
সিমেন্ট-বালির মেশানো মশল্লা পাথরের সঙ্গে শুক্‌নে| অবস্থায় ভালভাবে মিলে, 
মিশে যায়। এইবার জল যোগ করার কথা। আমরা জানি, ৬; ৩:১১, 
ভাগে ওয়াটার-সিমেন্ট-রেসিও ( গ্যালন/হন্দর ) হচ্ছে ৮ অর্থাৎ আমাদের ছয় 
ব্যাগ সিমেন্টের জন্য ৬ ৮৮৪ গ্যালন জল লাগবে | ফলে, এ ৫০ ঘনফুট 
কংক্রিটের জন্য আমাদের সর্বসমেত ৪৮ গ্যালন অথবা ১২ টিন (যেহেতু এক 
টিন--৪ গ্যালন) জল লাগবে। আমরা সমস্ত মশল্লাতে একসঙ্গে জল 
“েশাব না, কিন্তু আমরা এমনভাবে কাজ করতে থাকব, যাতে ঠিক ১২ টিন 
জলেই এই ৫ ঘনফুট কংক্রিটের কাজ স্থসমাপ্ড হয়--জল এর বেশীও লাগবে 
না, কমও না। এটা করতে হ’লে, আমর! ৫, ঘনফুট গাদার এক-চতুৰ্থাংশ 
‘অংশে যদি জল মেশাই, তবে তিন টিন জল ব্যবহার করবে! । লক্ষ্য. রাখতে 
হবে, জল-মেশানোর পরে অন্ততঃ পনের-বিশ মিনিটের মধ্যেই ঢালাইয়ের কাজ 
খেন শেষ হয়ে যায়। 


উপরে বৰ্ণিত পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হচ্ছে, বালি ও সিমেন্টাকে আলাদা- 
ভাবে না মিশিয়ে চিত্র--92-এর মতো একই গাদার স্ট্যাক্‌ দেওয়| | এক্ষেত্রে 
প্রথমে ৯ বাক্স পাথরকুচি, তার ওপর ৪২ বাক্স বালি এবং তার ওপর 
৬ ব্যাগ সিমেন্ট সমান ক'রে বিছিয়ে গাদা দেওয়| হয়েছে । বনিয়াদ ও 
মেঝের ক্ষেত্রে এভাবে মেশানো হ’লেও, 
আর. সি. ছাদ প্রভৃতিতে এ রকম গাদা দিয়ে 
মেশানো ঠিক নয়। ও সম্পূর্ণ মশলাটির 
জন্য ১২ টিন জল লাগবে। সমস্ত জল এক 
সঙ্গে ঢাললে চলবে না। অল্প অল্প ক'রে জল 

*- সিমেন্ট ৮-বালি। দিয়ে ভালো ক'রে মিশিয়ে ব্যবহার করতে 

ছি পাথর অধবা বায়া । হবে। জল দেওয়ার পর, পনের থেকে বিশ 
মিনিটের মধ্যে কংক্রিট ব্যবহার কারে ফেলতে হবে । 


এ-ধরণের কাজ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, যদিও কোথাও কোথাও মিস্ত্ৰির। 
এভাবে কংক্রিট মেশাতে চাঁয়। মেশিন-মিক্সিং যদি কোন কারণে সম্ভবপর 
না হয়, সে-ক্ষেত্রে বাক্সে করে মেপে মশলা মেশাতে মিঞ্জিকে বাধ্য করুন। 


_ রি-ইন্কোর্সড কংক্রিট ১৩৯ 

মেশিন-মিক্সিং ৪ মেশিনে-মেশানো কংক্রিট যে হাতেমেশানে। 
কংক্রিটের চেয়ে ভালো হয়, এ-কথা বলাই বাহুলা । মেশানোর জন্য যে যন্ত্রের 
ব্যবহার করা হয় তা দু'রকমের | প্রথমতঃ, খুব বড় কাজ্স--ব্ৰীজ, কংক্রিটের 
ড্যাম প্রভৃতির কাজ, যেখানে দৈনিক প্রচুর কংক্রিট ব্যবহৃত হয়, সেখানে 
আমরা কর্টিন্যুয়াস মিক্সিং-মেশিন ব্যবহার করি। সাধারণ বাড়ীর কাজে 
ব্যাচ-মিক্সিং-মেশিন ব্যবহার করা হয় । প্রথমটিতে একদিক থেকে মশলার 
উপাদান ঢেলে দেওয়া হয় এবং অপরদিক থেকে বেরিয়ে-আসা৷ কংক্রিট সচরাচর 
বন্ত্রচালিত কংক্রিট কেরিয়ারে কর্মস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। দ্বিতীয়টিতে 
খেপে খেপে কংক্রিট পাওয়| যায়। এটিই সাধারণ বাড়ীর কাজে ব্যবহার করা 
হয়। এর কিছু বিস্তারিত বিবরণ জানা থাকা ভালো! । 

এই ঘন্ত্রগুলির আকার দু’টি সংখ্য! দিয়ে বোঝানো হয়। আমরা বলি ৭/৫ 
আকারের মেশিন । এক্ষেত্রে, প্রথম সংখ্যাটি বোঝাতে চাইছে যে, মেশিনের 
ড্রামে ৭ ঘনফুট শুকৃনো মশলা ( পাথর, বালি ও সিমেন্ট পৃথক পৃথক ভাগে মাপ 
ক'রে) ধরবে, এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটির অর্থ € ঘনফুট কংক্রিট এ থেকে পাওয়া 
বাবে। এই মেশিনটি চালু রাখতে ৩ থেকে ৪$ অশ্বশক্তির কির্লোস্কার ডিজেল 
অয়েল এঞ্জিন অথবা ইলেকট্রিক মোটর কি! পেট্রল ইঞ্জিন ব্যবহার করতে হয় 
ষন্ত্ৰটির তলায় চারখানি চাকা খাকে। এতে সেটিকে এখানে-ওখানে টেনে 
নিয়ে যাওয়া যায়। একটি গোলারুতি ড্রামের ভেতরে বিভিন্ন মশলাগুলি মেপে 
মেপে ঢেলে দেওয়| হয়। এ গোলাকৃতি ড্রামের ভেতর কতকগুলি শক্ত 
লোহার পাখনার মতো থাকে । মেশিন চলতে স্থুরু করলে গোলারুতি ড্রামটা 
ঘুরতে থাকে এবং লোহার পাখন। বা ব্লেডগুলি স্থির থাকে! ফলে ড্রামের 
ভিতরের মশলা ভালভাবে মিশে যায় । আধ মিনিট মেশিন চালানোর পর 
শুক্নে। মশলায় প্রয়োজনীয় জল টিনে মেপে দেওয়া হয় এবং প্রায় ১২ মিনিট 
পরে গোলাক্ুতি ড্রামটি কাৎ ক'রে মশলা অন্য একটি পাত্রে ঢালা হয় । এখান 
থেকে কড়াইয়ে ক'রে মজুররা কংক্রিট কাধস্থলে নিয়ে ঘায়। 

পাথর এবং বালি বাক্সে ক'রে মাপা হয়--সিমেণ্ট কিন্তু বৌরা থেকেই 
সরাসরি ড্রামে ঢালা হয়। তাই ড্রামটি এতবড় হওয়া উচিত, যাতে এক ব্যাগ 
সিমেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় মশল! তাতে ধরে। না হ’লে আধ-ব্যাগ বা তিন- 
পোয়া ব্যাগ মাপা মুশকিল । ফলে ১: ৩:৬ ভাগের সময় আমরা অন্ততঃ 
১৪/১০ মাপের ড্ৰাম খুঁজি । ১৫ ২ ৪ ভাগের কংক্রিট তৈরি করতে অন্তত: 
১০৭ মাপের ড্রামের প্রয়োজন হয় । 


১৪৪ বাস্ত-বিজ্ঞান 


ড্রামের আকার যত বড় হয়, সেটা তত ধীরে ধীরে ঘোরে। ৭/৫ মাপের _ 
ড্রাম মিনিটে প্রায় ৩০ বার ঘোরে, অপরপক্ষে ১৮/১২ আকারের একটি বৃহ = 
ডাম হয়তো মিনিটে ১৫/১৬. বার ঘোৱে। ছোট ড্রাম ১২ মিনিট এবংবড় _ 
ড্ৰাম ২ মিনিট চালালেই মশল্লা ভালভাবে মিশে যাবে | 


জল যেন ড্রামে থেকে না যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। দিনাস্তে ডামটি _ 
বেশ ভালো কারে ধুয়ে ফেলতে হবে । লক্ষ্য রাখা দরকার, মেশিন বন্ধ রাখা 
অবস্থায় যেন তার মধ্যে কংক্রিট জমে না যায়। -এছাড়া মেশিন ব্যবহার; 
করলেও একটি গ্ন্যাটফৰ্ম তৈরি ক'রে রাখতে হবে। হঠাৎ যান্ত্ৰিক গোলযোগে _ 
মেশিন বন্ধ হয়ে গেলেও যেন, নির্দিষ্ট কনস্ট্রাকসনের কাজে কংক্রিট ঢালাই: 
চালিয়ে যাওয়া যায়। 
সেঞ্টারিং ৪ যে কাঠের প্ল্যাটফর্মের ওপর কংক্রিট ঢালাই কর! হয়, তাকে _ 
বলে সেন্টারিং কাঠ। আর্টের পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি নি্ণীয়মান আৰ্চটি = 
কাচা থাক! অবস্থায় তল! থেকে ঠেকা দিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হয়__-আমরা 
তাকে বলেছিলাম সেণ্টারিং। আর. সি. ছাদ, বীম, কলাম প্রভৃতি কাজেও 
কংক্রিট কাচা থাকা অবস্থায় তাকে কাঠের ফৰ্ম| দিয়ে ধরে রাখতে হয়। 
আর. সি. কাজে যত ভুল কাজের কথা, ভেঙে পড়ার কথা৷ শোনা গেছে-- _ 
তার অধিকাংশেরই মূলে আছে ক্রটিপূর্ণ সেন্টারিং। সেন্টারিং-এর সন্ধে 
সবচেয়ে বড় কথা কংক্রিটের ভারে সেন্টারিং তক্তাগুলি যেন বেকে না ষায়। _ 
এ-বিষয়ে সাবধানতার জন্য দেখতে হবে 
(১ সেন্টারিং তক্তাগুলি যথেষ্ট পুরু এবং ভাৰমহ কিনা। ১% জারুল-. 
কাঠে ঢালাইয়ের কাজ চলতে পারে। 
(২) সেণ্টাৰিং-এর তলায় যে ঠেকাগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি কী 
ঘন ঘন দেওয়া হয়েছে কিন| ৷ শালের খুটি দিয়ে এই ঠেকা দিতে হবে। মাঝে = 
মাঝে মোটা বাশও দেওয়া চলে। খুঁটির নীচে একখানা বা দু’খান| ইট দিয়ে 
খুটিকে উচু করতে হবে__যাতে এই ইটগুলি সরিয়ে নিয়ে সহজে সেন্টারিং খুলে 
ফেল! যায়। সেন্টারিং তক্তার তলায় আড়াতাড়ি ক'রে যে তক্তাগুলি 
লাগানো দরকার-__সেগুলি বোণ্টনাট্‌ দিয়ে আঁটতে হবে । : তারকাটা বা 
পেরেক দিয়ে আটলে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে পেরেকের মাথাগুলি একেবারে __ 
বসিয়ে না দেওয়া হয়; কারণ, তাহ'লে পরে খুলতে অস্ৃবিধা হবে ৷ 


য়ি-ইন্‌ফোৰ্সড কংক্রিট ১৪১ 


(৩) এছাড়া, সেণ্টারিং-এর কাঠের ফাক দিয়ে যাতে জল ন| গলে যায়, 
সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এজন্য, সেণ্টারিং কাঠের ওপর কলার পাতা», 
অথবা খবরের কাগজ বিছিয়ে নেওয়া চলে । সেন্টারিং কাঠের ওপর এক পর্দা 
চুণকাম ক'রে নেওয়া ভালো । 

মোট কথা, ভালে! সেপ্টারিং না হ'লে ভালো আর. সি.-র কাজ আশা কর! 
ভুল ৷ ৷ 

বিি-ইন্‌ফোস্মেণ্ট ? প্রথমেই আমরা বলেছি, কংক্রিটের যেখানে 
টেনসান্‌ দেখা দেয়, সেদিকে লোহার-ছড় দিয়ে তাকে আমরা জোরদার করি। 
সেই প্ৰসঙ্গে একথাও আমরা জেনেছি যে, শুধু টেনসানের জন্যই লোহার- 
ছড় দেওয়া হয় না। আরও অনেক কারণে দেওয়া হয় । স্বৃতরাং কোথায় 
কিভাবে ছড় দেওয়া হবে, তা নিয়ে আমর! মাথা ঘামাব না। অল্প-বিদ্য| সন্ধল 
ক'রে, সেটা করতে যাওয়া ধৃষ্টতার পরিচয় হবে । তৰু ব্যবহারিক দিক থেকে 
এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমাদের অবহিত থাকা উচিত। আমাদের জান! 
থাকা উচিত, বিভিন্ন ভারবাহী কংক্রিটে লোহার-ছড় কীভাবে পাতা হয়। 
অনেক কথা নকশায় লেখা থাকে না। তত্বাবধায়কের সে বিষয়ে অবহিত থাক! 
একান্ত প্রয়োজন ৷ 

বণ্ড এবং এযাঙ্কারেজ £ পাটকাঠির বীধা বাণ্ডিল থেকে একটা 
পাটকাঠিকে যদি টেনে বের করার চেষ্টা করা খায়, তাহ'লে দেখা যাবে যে, 
কাঠিটার কোন গীঁট নেই, যার ডালপালাগুলো ভালো ক'রে টাটা আছে, 
সেটাই সহজে বের হয়ে. আসছে । কারণ বোঝা শক্ত নয়। ডালপালা বা 
গাঁট থাকলে সেটা বাণ্ডিলের অন্যান্য কাঠির গায়ে আটকে যায়। লোহার- 
ছড়ের বেলাতেও এ অবস্থা । ছড়টার মাথা 


10 
যদি আমরা বাঁকিয়ে দিই, তাহ'লে টেনসানের ৰ 
টানে সেটা কংক্রিট থেকে ছেড়ে বেরিয়ে ত 3০1 
আনতে পারবে না। লোহার ছড়ের মাথাকে | 
বীকিয়ে দিয়ে আমর! তার বণ্ড অথবা চিত্র -98 


এযাঙ্কারেজ অর্থাৎ ধ'রে-রাখার-ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিই । মাথাটা বাকাবার 
সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, গোলটা হবে ছড়ের ব্যাসের চতুগুণ, আর ছড়ের 
নাকটাও বেঁকে বেরিয়ে থাকবে ব্যাসের চতুগ্ুণ পরিমাণ (চিত্র_92)। 
উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ছড়ের ব্যাস যখন ১০, ১২, ১৬ মি. মি. হবে, তখন: 
ও খ্বাকড়ার ব্যাস, অর্থাৎ 4D হবে যথাক্রমে ৪৭% ৪৮ এবং ৬৪ মি মি. 


১৪২ বাস্ত-বিজ্ঞান 


ঘোড়।ঃ লোহার-ছড়গুলিকে ক্ষেত্রবিশেষে বাকিয়ে নীচে থেকে ওপরে 
অথব| ওপর থেকে নীচে আনা হয়। এ-কে বলে ত্ৰ্যোঙ্ধিং বা ঘোঁড়ীকরা। _ 
মাটিতেই কাঠের ফৰ্মা বানিয়ে সীড়াশি দিয়ে ছড়গুলিকে ধ'রে বাকানো হয়। 
কোথায় কোথায় ঘোড়া তোলা হবে তা নকৃশীয় দেখানো হয় । মোটামুটি 
ভাবে ল্যাবে নিচেকার ছড় একটা বাদ একটা ঘোড়া তোলা হয়। নক্শায় = 
এটা না-ও দেখানো! থাকতে পারে | বীমের ক্ষেত্রে কোথায় ঘোড়া উঠবে, তা 
নক্শাকার আবশ্থিকভাবে দেখিয়ে দেন। 

স্টিরাপ ঃ টেলিগ্রাকের তার অথবা ট্রাম লাইনের তার যখন বড় রাস্তার 
এপার থেকে ওপারে যায় তখন লক্ষ্য ক'রে থাকবেন, তার চারদিকে একরকম... 
তার জড়িয়ে দেওয়! হয়__যাতে, লম্বা তারগুলি ছিড়ে মাটিতে না পড়ে । লম্বা 
বীমেও এ রকম উপর থেকে নীচে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত কম ব্যাসের ছড় 
জড়িয়ে দেওয়া হয়; এ-কে বলে স্টিরাপ ( চিত্র_-94) | টেনসান্‌, কম্প্রেসান, 
কিংবা বণ্ডের মতো আর. পি.-র ওপর আর একরকম চাপ পড়ে, তার নাম 
শীয়ার। এই স্টিরাপগুলি সেই শীয়ারের বিরুদ্ধে বীমকে রক্ষা করে । 

বাইণ্ডিং তার? লোহার-ছড়গুলি যাতে ঢালাইয়ের সময় নিজ নিজ স্থান 
থেকে সরে না যায়, তাই তার দিয়ে ছড়গুলি পরস্পরের সঙ্গে ভালে ক'রে 
বেঁধে দেওয়া হয় । সচরাচর 24-নং তার ব্যবহার কর! হয়। তারের মাথা. 
যেন কংক্রিটের দিকে মুখ ক'রে শেষ হয়। বাইরের দিকে নয়। নু 

মেন রড ঃ যে লোহার-ছড়গুলি আসলে টেনসান্‌্কে ঠেকাবার জন্য ব্যবহার 
_ করা হয়, তাকে বলে মেন রি-ইন্‌ফোস মেণ্ট রড ৷ 

রড 3 মেন রডগুলি যাতে স'রে না যায়, তাই তার ওপর 

আড়াআড়ি ক'রে বাধা থাকে ডিস্রিব্যুসান রড। বল! বাহুল্য, এ-গুলির ব্যাস 
মেন রডের চেয়ে কম হয় । 

কভারিং ঃ লোহার-ছড়গুলির চারপাশে, বিশেষ ক'রে নীচের দিকে, _ 
অন্ততঃ ১৮ মি.মি. কংক্রিটের আবরণ থাকা চাই ৷  বীমের ক্ষেত্রে এ-টা অন্ততঃ 
২৫ মি.মি. হবে। এ-কে বলা হয় লোহার আবরণ বা কভারিং। 

আর একটি কথা৷ বলা হয়নি ৷ ইদানিং আর এক জাতের ছড় চালু হয়েছে ৷ 
এ-কে বলে টর-স্টিল'। তাতে খাজ কাটা থাকে। এই জাতীয় ছড়ের দাম. _ 
বেশী, কিন্তু এর সহনশীলতা! এত বেশি যে ঠিকমতো৷ ডিজাইন হলে এতে কাজটা 
সন্তাই হয়ে ঘায়__বিশেষত:, যে-ক্ষেত্রে ডিজাইন অনুসারে মোটা মোট। ছড় 
দেওয়া প্রয়োজন হয়। টর-স্টিলে ঘোড়া তোলা বা হুক করার প্রয়োজন হয় না। _ 


রি-ইন্ফোর্সড কংক্রিট ১৪৩ 


আর. সি. লিণ্টেল : দরজা-জানালার ফোকর প্রভৃতির উপরে কিভাবে 
ইটের গাথনি করা যায়, সে-কথ। আর্চ বা খিলানের আলোচনাঁ-প্রসঙ্গে আমর! 
জেনেছি। অধুনা অর্থাৎ রি-ইন্ফোসণ্ড কংক্রিটের যুগে খিলানের কাজ বহু- 
লাংশে কমে গেছে ৷ আজকাল এই ফাকগুলিতে আর. সি. বীম ব্যবহার কর! 
হয়) এর নাম লিণ্টেল। এগুলি খিলানের মতো! ধন্থকারতি নয়__কাঠের 
সর্দালের মতো সোজ| । 

লিন্টেল ছু'রকমে তৈরি করা হয়। প্রথমতঃ, স্প্রিজিং-পয়েন্ট পর্যন্ত গাথনি 
হয়ে যাওয়ায় পর, সেখানে সেপ্টারিং তক্ত| পেতে তার ওপর লিন্টেল ঢালাই কর! 
হয়। একে ইংরাজীতে বলে ইন-সিটু-কাস্টিং। আমরা বলবো স্বন্থানে- 
ঢাঁলাই। দ্বিতীয় পন্থা হ'ল, লিণ্টেল অন্যত্র (অর্থাৎ জমিতে) ঢালাই ক'রে যখন 
সেটা জমে শক্ত হয়ে যাবে, তখন তাকে নিয়ে স্বস্থানে বসিয়ে দেওয়া । একে 
বলে পুৰ্বে-ঢালাই-কর! বা প্রিকাস্ট লিন্টেল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, সেণ্টারিং 
করার খরচ কমে, তাছাড়া কিওরিং কাজে অর্থাৎ জল-খাওয়ানোতে সুবিধা 
হয়।  কাছে-পিঠে জলাশয় থাকলে ঢালাইয়ের দিন তিনেক পরে, সেটা জলে 
ডুবিয়ে রাখা যায়। 

ত্বস্থানে-ঢালাই-কর। 8 প্রথমে মেন্টারিং কাঠ লাগিয়ে তার ওপর 
লোহার-ছড়গুলি বাধতে হয়। এক ইটের দেওয়ালে এক মিটার স্প্যান 
পযন্ত লিন্টেলের ক্ষেত্রে তিনটি ১০ মি. মি. ব্যাসের ছড় দেওয়া চলে। 
ছড়গুলি লিণ্টেলের নীচের দিকে থাকে; দেওয়ালের কাছাকাছি একটি বা 
দু'টি ছড়কে বাঁকিয়ে (অর্থাৎ ত্ৰ্যাঙ্ক ক’রে বা ঘোড়া-বেঁধে) ওপরদিকে 
উঠিয়ে দেওয়া হয় । এই ঘোড়! করার উদ্দেশ্য হ’ল শীয়ার-নামক এক প্রকার 
চাপের বিরুদ্ধে সাবধানতা] অবলম্বন করা । লিশ্টেলের স্প্যান যদি এক মিটারের 
চেয়ে বড় হয়, তখন ঘোড়া-বাধা ছাড়াও পৃথক স্টিরাপ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। 
সেক্ষেত্রে স্টিরাপ ঝোলাবার জন্য লিশ্টেলের ওপরদিকেও দেওয়ালের সমান্তরাল 
ছুটি ছড় দিতে হয়। নীচের প্রধান-ছড়গুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত রাখার 
উদ্দেশ্যে ছোট ছোট ডিস্রিবযুসান-ছড় দিয়ে বাধতে হয়। এগুলি সচরাচর 
৬ মিমি, ব্যাসের ছড়। 

পূর্বেই বল! হয়েছে, কোথায় কত ব্যাসের ছড় ড় দেওয়া হবে, কিভাবে সেগুলি 
বাধ! হবে, ত| নির্ধারণ করবেন অভিজ্ঞ বাস্তকার। স্থতরাং, ওপরে যে বর্ণনা 
দেওয়| হ’ল, সেটা শুধু সাধারণ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । এটা যে সার্বজনীন ব্যবস্থা 
নয়, একথা বলাই বাহুল্য । 


১৪৬ বাস্ত-বিজ্ঞান 


পুর্বে টাঁলাই-কর। : প্রিকান্ট-লিন্টেল ঢালাই করার জন্য, প্রথমে জমিতে 
একট] সমতল প্র্যাটকর্মের ব্যবস্থা করতে হবে। প্ল্যাটফর্ম যেন পাক! মেঝের 
হয়_-অর্থাৎ কংক্রিটের জল যেন শুষে না নেয়। প্ল্যাটফর্ম যদি কংক্রিটের মেঝে 
হয়, তাহ'লে তার ওপর মবিল-জাতীয় কোন তৈলাক্ত পদার্থ কিছুটা মাখিয়ে 
নিতে হবে। ছু'পাঁশে ইট দিয়ে শাঁট।র্িং-এর ব্যবস্থা করতে হবে ৷ এধরণের 
লিন্টেল ঢালাই করার পরে, কংক্রিট কাচা-থাকা-অবস্থায় তার উপর একটি ২! 
চিহ্ন দিয়ে রাখা উচিত ;__-ঘাতে দেওয়ালের উপর যখন সেটিকে স্বস্থানে বসাবো, 
তখন যেন বুঝতে পারি কোন্‌ দিকট। ওপরে থাকবে। ঢালাইয়ের পরদিন থেকে 
দিন সাত-আট লিন্টেলকে জল খাওয়াতে হবে ৷ 

লিণ্টেল ও ছাজ। £ দরজা বা জানালার ফাঁকের কাছে রৌন্র-নিবারক এক- 
রকম কংক্রিটের তাকের মতো! করা! হয় ; তাকে বলে ছাজ| অথবা সান জেড । 
সচরাচর এগুলি দেওয়াল থেকে ৪০০ মি.মি. বাইরে বেরিয়ে থাকে ৷ দেওয়ালের 
কাছে এটি ৭৫ মি.মি. চওড়া! থাকে এবং শেষপ্রান্তে ক্রমশঃ এর গভীরতা কমে 
৩৭ মি.মি, থাকে এই ছাঁজাগুলি অনেক সময় লিণ্টেলের সঙ্গে একসঙ্গেই ঢালাই 
করা হয়। চিত্র--94-এর ওপরের নক্সা যুক্ত-লিণ্টেল-ছাজার একটি মেক্ঘানাল 
এলিভেসান। নীচে এ-জিনিসের একটি সেক্‌সানাল ক্কেচ-এর চিত্র থেকে বোঝ। 
যাচ্ছে-- এ 

() লিণ্টেলের মাপ ২৫০ মি মি. ১৫০ মি.মি. এবং ছাঁজা ৪০০ মি.মি. 
বাইরে বেরিয়ে আছে। 

(7) লিন্টেলে প্রধানছড় আছে তিনটি--‘'৮'-চিহ্নিত এই প্রধান-ছড়ের 
তলায় আছে ২৫ মি.মি. গভীর কংক্রিটের কভারিং ৷ স্কেচ থেকে বোঝা যাচ্ছে 
প্রধান-ছড়ের মাঝেরটি দেওয়ালের কাছাকাছি এসে ঘোড়া তোল] হবে ৷ এগুলি - 
১০ মি.মি. ব্যাসের হতে পারে | _* 

(1) ছাজা-অংশের প্রধান-ছড়--০*চিহ্নিত ১* মি.মি. ব্যাসের ৷ লক্ষণীয় 
যে, ছাজার এই প্রধান-ছড় ছাজার ওপরিভাগের কাছাকাছি আছে। তার 
কারণটা আমরা চিত্র-82 আলোচনার সময় জানতে পেরেছি। এই ছড়- 
গুলির পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান ১৫০ মি.মি._নক্সায় অবশ্য যেখানে সেক্সান 
কাটা হয়েছে, সেখানকার. একটিমাত্র ছড়ই দেখতে পায়! যাচ্ছে। 

(৬) লিন্টেলের ওপরদিকে ছুটি ৬ মি মি. ব্যাসের ‘৪’-চিহ্নিত ছড় আছে; 
এ ছু*টি ব্যবহৃত হয়েছে স্টিরাপকে ধ'রে রাখার জন্য | ছাজা-অংশের প্রধান- 
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ছড় (অৰ্থাৎ '০) লিণ্টেলের পাঁচটি ছড়কে বেষ্টন ক'রে শাছে। এটিই লিটটেলের 
ভেতরে স্টিরাপের কাজ করছে। 


চিত্র--94 


৬ ষ্টিরাপ বাধার জন্ত ছড় ৮--লিণ্টেলের প্রধান-ছড়; ০ ছাজার প্রধান-ছড়। 
৭. ছাজার ডিষ্টরবুসান ছড়। 

(৬) ছাজার প্রধান-ছড়কে স্বস্থানে ধ'রে রাখার জন্য, ‘এ'-চিন্নিত ডিস্টরি- 
বুঃসান-ছড়ের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। লিন্টেলের আর ডিস্িবসান-ছড়ের 
প্রয়োজন হয়নি; কারণ স্টিরাঁপই সে কাজ করছে। 

(৮) হাজার শেষ প্রান্তে বৃষ্টির জল ঝ'রে পড়ার জন্য কেমন মুড়নুড়ি 
বা ড্রিপকোর্স করা হয়েছে, তা-ও লক্ষণীয়। 

স্যাবঃ কোনও ঘরের ওপর যখন আমর! রি-ইন্‌কোৰ্গড কংক্রিটের ছাদ 
ঢালাই করি, তখন আমরা দু'ভাবে ছড় সাজাই। প্রধান ছড়গুলি থাকে ঘরের 
চওড়া দিকে) আর ডিস্িব্যুসান-ছড়গুলি তার ওপর দিয়ে লঙ্বালদ্নিভাবে বাধা 
হয়। প্রধান ছড়গুলি বেশী মোটা হয় এবং অপেক্ষাকৃত ঘন ঘন বসে। স্গ্যাৰ 
যদি বর্গক্ষেত্রের মতো হয় অর্থাৎ ঘরের লম্বা ও চগ্ডার মাপ যখন প্রায় সমান 
হয়, তখন ছু*দিকেই প্রধান-ছড় দিতে হয়। দেওয়ালের কাছাকাছি এসে 
প্রধান ছড়গুলি একটা বাদে একটা ঘোড়া-বাধা হয় অর্থাৎ ছড়ের মাথা বাঁকিয়ে 
কাঙ্ক' করতে হয়। স্রযাবটা যদি খুব বড় হয়, তখন হয়তো ছড়ে জোড়াই 
দেবার প্রয়োজন হয়। জোড়াইয়ের কাছে দু'টি ছড়ই ক্ৰ্যাদ্ধ ক’রে পরস্পরের 
ওপর ৩০০ থেকে ৪৫০ মি. মি. চাপান দিতে হবে। 
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নীচের সেটারিং কাঠের সমতল থেকে ছড়গুলি ২৫ থেকে ৩৭ মি. মি. ওপর 
দিয়ে যাবে । এই “কভারিং যেন সর্বত্র ঠিক থাকে ; তাই কাঠের ওপর কিছু দূরে 
দূরে কংক্রিটের ছোট ছোট গুট্‌ক৷ বিছিয়ে, পরে তার ওপর ছড় সাজাতে হয়। 

যখন পাশাপাশি দু'টি বা তিনটি ঘরের ওপর ল্ল্যাব ঢালাই করা হয়, তখন 
তাকে বলি কন্টিনিউরাসং-্স্যাব। সেক্ষেত্রে কোন্‌ ঘরের প্রধান ছড় কোন্‌ 
মুখে বসবে, তা প্রথমে বাস্তকারের কাছ থেকে বুঝে নিতে হবে। এ-রকম 
কট্টিনিউয়াস্‌-স্্যাবে মাঝের দেওয়াল পার হওয়ার সময় ছড়গুলিতে ঘোড়া তুলে 
দিতে হবে এবং তার তলায় ছোট ছোট টুক্রো ছড় দিতে হয়। 

দেওয়াল ছাড়াও যখন কোন বীমের ওপর দিয়ে স্ন্যাবের ছড়গুলি পেরিয়ে 
ষায়, তখনও ঘোড়া তুলে দিতে হয় । চিত্র_-95-এ দেখানো হয়েছে জ্যাবের 
সঙ্গে একসঙ্গে কিভাবে টি-বীম ঢালাই কর] হয় । লক্ষ্য ক'রে দেখুন, এক্ষেত্রে 
ল্যাবের প্রধান-ছড় ‘৪’ কিভাবে ঘোড়া-তুলে বীমকে টপকে গেছে । 

ব্ৰীন্ম & আর. সি বীম অনেক রকমের হ'তে পারে । - বীম যে পরিমাণ 
ভার নিয়েছে এবং যেভাবে দেওয়ালের ওপর ভার ন্যস্ত করছে, তার তারতম্য 
অনুসারে বাস্তকার বীমের আকার ও ছড়-সাজানো ইত্যাদির ব্যবস্থা, করেন । 
কয়েক প্রকার বীমের পরিচয় এখানে দেওয়া হ’ল। 

সাধারণ আর. দি. বীম £ ছু'দিকে “ভার-্তস্ত-করা" আর. সি. বীমকে 
আমর! বলবো সাধারণ বীম বা জিম্প্রি সাপোর্টেড-বীম।  এ-গুলি 
্বস্থানে ঢালাই সম্পূর্ণ ক'রে, তার ওপর ছাদের স্যাব ঢালাই করা হয়। সরাসরি 

দেওয়ালের ওপর আর. সি. বীমকে না বসিয়ে সচরাচর একটা, ৪৫৭ থেকে 

৭৫০ মি. মি. চওড়া কংক্রিটের ব্লকের ওপর বীমটি বসানে। হয় । এই কংক্রিটের 
ব্লককে বলা হয় ৰেড-ব্লক ৷ সাধারণ আর. সি. বীমের, সেক্সানাল-এলিভেসান্‌ _ 
হচ্ছে, একটা আয়তক্ষেত্র_মানে চৌ-কোণা ৷ বীমের গভীরতা! চওড়ার চেয়ে _ 
বেশী হয়_-সচরাচর সওয়া-গ্ুণ থেকে দেড়গুণ। প্রধান ছড়গুলি বীমের নীচের, 
দিকে লম্বালম্বিভাবে থাকে । শুধু দেওয়ালের কাছাকাছি এসে এপুধান-ছড়েৰ _ 
দু'একটি ঘোড়া তুলে দেওয়া হয়। স্টিরাপগুলি সাধারণতঃ সমান দূরত্বে রাখা: 
হয়; যখন ইহার) অসম-দুরত্বে থাকে, তখন দেওয়ালের কাছাকাছি ঘন ঘন বসে _ 
এবং বীমের মাঝামাঝি স্টিরাপগুলিতে পরস্পরের মধ্যে ফাক বেশী থাকে৷ গণ 

ক্যান্টিলিভার-বীম ঃ চিত্র_90-এর মতো বীমটি যখন শুধু এক. 
প্রান্তে ভার ন্যস্ত করে, তখন প্রধান-ছড়কে ওপরের দিকে সাজাতে হয়; কারণ, 


| 


“টেনসান্ঠ তখন বীমের ওপরিভাগেই দেখা দেয়। ঘরের বীম যখন দেওয়ালের: 


বি-ইন্‌্কোসড কংক্রিট ১৪৭ 
ও-পাশে গিয়ে ঝোলা-বারান্দীয় ক্যান্টিলিভার-বীমের রূপ নেয়, তখন সেই 
বীমের ছড় ঘরের ভেতরের অংশে নীচের দিকে থাকে এবং দেওয়ালের কাছা- 
কাছি এসে ঘোড়া তুলে ক্যার্টিলিভার-অংশে বীমের ওপরদিকে রাখা হয় । 

কৰ্ণ্টিনিউয়াস্‌-বীম $ যখন কোন বীম ভারবাহী দেওয়ালকে টপকে 
পার্শ্ববর্তী ঘরের ওপরেও থাকে, তখন সেই বীমকে বলা হয় কৰ্ণ্টিনিউয়াস্‌- 
বীম। সেক্ষেত্রে দেওয়ালের কাছে কয়েকটি প্রধান-ছড়কে ঘোড়া তুলে দেওয়া 
হয়। দেওয়াল পার হয়ে, আবার সেগুলি বীমের নীচের দিকে নেমে যায় । 

তু’দিকে ছড়-দেওয়া বীম ঃ গ্রয়োজনবোধে বীমের ওপরে ও নীচে 
দু'দিকেই প্রধান-ছড়, দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয় ॥ হিসেব অনুসারে বীমের 
আকার যখন অবাঞ্চনীয়ভাবে বড় হয়ে পড়ে, তখনই এটা দরকার হয়ে পড়ে। ' 
এ-কে বলা হয় ডব.ল-রি-ইন্ফোস বীম বা দুদিকে ছড়-দেওয়| বীম ৷ 
এক্ষেত্রে নীচেকার প্রধান-ছড়গুলিকে বলে টেনসান্-স্টীল এবং বীমের ওপর 
অংশের গ্রধান-ছড় গুলিকে বলে কম্প্রেলান-জ্টীল। 

টি-বীমঃ ইংরাজী “["-অক্ষরের মতো দেখতে এই বীমগ্ডুলি বেশী 
গ্রচলিত। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে_-এ-ধরণের বীম ছাদের জ্যাবের সঙ্গে একসঙ্গে 
ঢালাই করা যায়। বীমের প্রধান-ছড়গুলি বীমের নীচের অংশে থাকে; 
কখনও কখনও প্রয়োজনবোধে ওপরদিকেও ‘কম্প্রেসান-স্টীল’ হিসাবে প্রধান-ছড় 
দেওয়। হয়। যেখানে ওপরদিকে প্রধান-ছড়ের প্রয়োজন থাকে না, সেখানে 
ওপরে দু’টি সরু ছড় স্টিরাঁপ-বীধার জন্য দেওয়া হয় । 

চিত্র_-95-তে একটি টি-বীমের নক্সা দেওয়| হয়েছে_-ওপরে সেকৃসানাল- 
এলিভেদান এবং নীচে স্কেচ-চিত্র। বিভিন্ন অংশের গায়ে ৪ ১ ৫৫ ইত্যাদি 
লিখে দেওয়া হয়েছে__-তাদের পরিচয় থেকেই টি-বীমের স্বরূপ বোঝ! যাবে । 

টি-বীমটিতে প্রধান-ছড় সর্বসমেত পাঁচটি । এর ভেতর নীচের দিকে ৪- 
চিহ্নিত ছুটি এবং ৪৷-চিহ্নিত একটি-_সর্বসমেত তিনটি “টেনসান্-স্টাল” আছে। 
চিত্র_-95-তে নীচে ৪ এবং ৪1 ছড় কিভাবে ঘোড়া-তোল। যেতে পারে, তা 
বিস্তারিত দেখান হয়েছে। অবস্থা স্কেচ-চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ৪ ছড়টিই শুধু 
ঘোড়া-তোলা হয়েছে; "-ছড় দু'টি বাকানো হয়নি--সে দু’টি বরাবরই বীমের 
নীচের দিকে আছে ।- এছাড়া ক্স্যাবের নীচে ও বীমের মাঝামাঝি ৮-চিহ্নিত 
দু'টি ছড়ও বীমের প্রধান-ছড়-_কিন্তু সে দু’টি “কম্প্রেসান-স্টাল'। তাহ'লে 
বীমের পীচটি প্রধান ছড় হ'ল ৪) ৪2১ a, ৮ ও ৮1 
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স্টিরাপগুলি (০) ইংরাজী ‘[]’-অক্ষরের মতো দেখতে ৷ দুদিকে ছড়-দে ওয়া 
বীমের ক্ষেত্রে এগুলি কম্প্রসান-স্টাল থেকে ঝোলানো যায় । যেমন স্কেচ চিত্তে 
দেখানে| হয়েছে ০-চিহ্নিত স্টিরাপ ৮-চিহ্নিত ছড় থেকে ঝুলছে।. যদি বামে 
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৪_ টি-বীমের প্রধান-ছড় বা 'টেনসান, ষ্টীল’; *)--এ মধাস্থলে অবস্থিত; ৮-- প্রধান 
ছড়-কম্প্ৰেমানস্টীল’; ৫-ষ্টিরাপ; ৭- স্টিরাপ-ঝোলানোর জন্য ছড় ; 
৪--সেপ্টারিং তক্তা; -স্যাবের ডিস্টরিব্ুসান-ছড় ; ৪ ও প্রধান-ছড়। 


কম্প্রসান-স্টাল না থাকে, তাহ'লে স্যাবের ডিস্রিবুঃসান ছড় থেকেও ঝোলানো 
যায়, অথবা বাড়তি ছু'টি ছড়ও দেওয়া ঘায়।_যেমন দেখানো হয়েছে 
সেক্ানাল-এলিতেসানে-_সেখানে স্টিরাপটি ৫-চিহ্নিত ছড় থেকে ঝোলানো । 


রি-ইন্কোর্সড কংক্রিট ১৪৯ 


স্যাবের প্রধান-ছড় হচ্ছে **-_ এগুলি বীমের কাছে এসে ঘোড়া-তোলা 
হয়েছে । এই ক্যাবের প্রধান-ছড়গুলি “চিহ্নিত ডিস্টিবাসান-ছড় দিয়ে 
পরস্পরের সঙ্গে বীধা। 

শব, সি. কলাম & আর. সি. 
কলাম বা স্তম্ভগুলি চৌ-কোণ! হ'তে পারে, 
গোলারুতি হ'তে পারে, সময় সময় ছয়-কোণা! 
অথবা আট-কোণাও হয়। প্রথম কথা, স্তম্ভটি 
মাটি থেকে ঠিক খাড়া থাকবে | এর প্রধান- 
ছড়গুলিও মাটি থেকে ওলনে ঠিক খাড়া হয়ে 
উঠবে। যাতে এই প্রধান ছড়গুলি স্বস্থান- 
চ্যুত না হয়, তাই কিছু তাতে এগুলিকে 
বেষ্টন ক'রে বীধা হয় বাইণ্ডার বা সিরাপ 
দিয়ে। এ-গুলি অপেক্ষাকৃত সরু ছড় এবং 
এদের পরস্পরের ন্যুনতম দূরত্ব স্তম্ভের ব্যাসের 
চেয়ে কম কর! হয় না। 

প্রধান-ছড়ের ব্যহের অভ্যন্তরের কং 
ক্রিটকে কোর এবং ছড়ের বাইরের দিকের 
অংশের কংক্রিটকে কভারিং বলে। 

চিত্র_-96-এ একটি চতুষ্কোণ ও একটি 
গোলাকৃতি আর. সি. স্তম্ভের সেক্‌সানাল 
প্যান একে দেখানো হয়েছে। ওপরের 
অংশে চতুষ্কোণ স্তম্ভটির একটা স্কেচ-চিত্রও 
দেওয়া হয়েছে। চতুষ্কোণ স্তম্ভটির প্র্যানে 
দেখা যাচ্ছে, চতুর্দিকে পলেম্তারা করা 
হয়েছে ;--গোলাকৃতি স্তম্ভের চারদিকে 
পলেন্তার! করা হয়নি । 

আসল, লি. ল্যান € . আর. সি. 
কাজের কিছু কিছু খরচ কমানোর উদ্দেশ্যে চিত্র-96. 
রি-ইন্কোর্স'ড ব্রিকৃ বা আর বি. কাজের = * এখান ছড়। |, দিয়া 
প্রচলন হয়েছে । এক্ষেত্রে কংক্রিটের অংশ. ৭ সেপ্টারিং তক্তা। 
ইট দিয়ে গাথনি ক'রে দেওয়া হয়; যেহেতু গাথনির খরচ কংক্রিটের 


পাপা 


১৫০ বাস্ত-বিজ্ঞান 


চেয়ে সর্বদাই কম, তাই আর. বি. কাজ আর. সি. কাজের চেয়ে সন্ত৷৷ 
ফলে সাম্প্রতিক গৃহ-সমস্যার সমাধানকল্পে লোকে যে আর. বি.র শরণাপন্ন 
হবে, তাতে আর বিচিত্র কি? শুধু ক্যাব নয়, লিণ্টেল হিসাবেও আর. বি | 
বহুল-ব্যবহৃত। বীম হিসাবে অবশ্য আর. বি-র ব্যবহার প্রায় অচল 


চিত্র--97 £ এ প্রধান ছড়; -ডিষ্ট্রিবুসান ছড়। (=-খাদরি-ইট ; 
D_ব্ৰিক্‌ক্ল্যাট্‌ ; ঘর বাধাই-তার ; ঘা ভারবাহী দেওয়াল। 

আর. বি. কাজে অস্থবিধ| হচ্ছে, গীথনিতে ফ্টেট-জয়েণ্ট এড়িয়ে যাওয়ার 
চেষ্টা করলে ডিস্টিব্ুসান-ছড় বাধার অস্থৃবিধা হয়। অপরপক্ষে ডিস্ট্রিব্যুসান- 
ছড়গুলি যদি প্রধান-ছড়ের সঙ্গে গায়ে গায়ে লাগিয়ে বাধা হয়, তাহ'লে গাথনিতে 
ফ্টেট-জয়েণ্ট থেকে যায়’ 

চিত্র-97-তে.প্রধান-ছড়গুলি ৬" অর্থাৎ ১৫০ মি, মি. তফাতে সাজানো 
হয়েছে। ফলে নীচের রদ্দা ইট খাদরি ক'রে (অর্থাৎ ত্রিক্‌অন-এজ) সাজানো 
হয়েছে এবং দু'টি ইটের পর এক-একটি ছড় দেওয়া হয়েছে। প্রথম রদ্দা ইট 
সাজানোর পর তার ওপর ডি্টরিব্যুসান-ছড়গুলি ২৪ ইঞ্চি অর্থাৎ ৫০০ মি. মি. 


বি-ইন্‌ফোৰ্সড কংক্রিট ৰ ১৫১ 
তকাতে বসানো হয়েছে। এর ওপর এক-ব্গ| ব্রিক্‌-ফ্র্যাট সাজিয়ে কাজ শেষ 
করতে হবে। 

লুহ জ্ৰিচ্চি ভালল।ইই € মেন্টারিং-এর কথা, ছড়-বীধার কথা এবং 
কংক্রিট-মেশানোর কথা আমরা আলোচনা করেছি। এবার আমরা দেখবো”. 
কি ক'রে মেশান কংক্রিট এনে যথাস্থানে ফেলতে হয়, অর্থাৎ সোজা কথায় কি 
ক'রে ঢালাই করতে হবে । কংক্রিট ঢালাই সুরু করার আগে, আমরা 
দেখে নেব সেন্টারিং কাঠটি ঠিকমতো শক্ত আছে কিনা, অর্থাৎ কংক্রিটের 
ভারে সেটা বেঁকে, ভেঙে বা নেমে যাবে কিনা ৷ সেপ্টারিং কাঠের ওপর কোনও 
করাতের গুড়ো, মাটি, ময়লা প্রভৃতি লেগে থাকলে সেটা পরিষ্কার ক'রে নিতে 
হবে ৷ তাছাড়া, ভালো ক'রে জল ঢেলে কাঠকে ভিজিয়ে নিতে হবে । জল 
ঢালার সময়েই লক্ষ্য ক'রে দেখুন, কোন স্থান দিয়ে জল নীচে পড়ছে কিনা 
পড়লে সেটা বন্ধ করুন। তারপর দেখুন, লোহার-ছড়গুলি পরস্পরের সঙ্গে 
ঠিকভাবে এঁটে বীধা আছে কিনা । লোহার-ছড়ের নীচে কভারিং ঠিকমতো 
রাখবার জন্য সিমেন্ট-কংক্রিটের গুট্‌কা বানিয়ে সেগুলির ওপরে ছড় রাখতে 
হয়। এ-সব পরীক্ষা শেষ হ’লে, ঢালাই কাজ স্থৃক হবে। স্থুরু করার আগে, 
মাল-মশলা, সময় ও লোকবলের দিকে তাকিয়ে আরও একটি জিনিস 
আপনাকে স্থির করতে হবে। বিষয়টা হচ্ছে__দিনাস্তে কোথায় কাজটা শেষ 
করবেন। একটি ছাদ আধখানা ঢালাই ক'রে. কাজ বন্ধ করলে, তাতে 
ফল খারাপ হ'তে পারে । তাই দেওয়াল পৰ্যন্ত একটি গোট| ছাদ একসঙ্গে; 
ঢালাই করার ব্যবস্থা করাই ভালে৷ ৷ 

এবার ঢালাইয়ের কথা । মজুররা কড়াই ক'রে কংক্রিট নিয়ে এসে যখন 
ঢালবে, তখন মিস্ত্রি কনিকের সাহায্যে সেটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ছড়ের ফাকে 
ফাকে ঢুকিয়ে দেবে। মজুরের! যেন খুব উচু থেকে হড় হড় ক'রে মশলা না 
কেলে এবং মিস্ত্িও যেন খোঁচা মেরে কংক্রিটকে বসিয়ে দেওয়ার পর আর 
তাতে হাত না দেয়। মিস্ত্রিমজুরেরা যেন রি-ইন্কোর্সমেণ্ট ছড়গুলি না 
মাড়িয়ে শুধু তক্তার ওপর পা দিয়ে যাতায়াত করে__সেদিকে লক্ষ্য রাখুন ৷ 
যে পথ দিয়ে মজুরের! যাতায়াত করছে, ঢালাই যখন সেদিকে এগিয়ে যাবে 
তখন ছড়গুলির দূরত্ব আর একবার মেপে নিয়ে নিশ্চিন্ত হোন। 

কংক্রিট ঠিকমতো বলিয়ে দেবার জন্য কখনও কখনও একরকম ভাইব্রেটার 
যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। ইলেক্টিক-মোটর বা ডিজেল-ইঞ্চিন চালিত এই: 
ভাইব্রেটারটি মশলা দেওয়ার পরই কংক্রিটের ভেতর গুঁজে দিতে হয়। 


১৫২ বাস্ত-বিজ্ঞান 


ভাইব্রেটারটি প্রতি মিনিটে কয়েক হাঞ্জার বার কাপে; কলে কংক্রিট ভাল- 
ভাবে বসে যায়। এই যন্ত্ৰ ব্যবহার করলে, অপেক্ষাকৃত কম জল মিশিয়ে ঢালাই 
করা যায় । একটি ৭৫ মিমি. ব্যাসের ৬০১৫ মি.মি. দৈর্ঘ্যের ভাইব্রেটার নিড্‌ল্‌ 
দিয়ে (৩ অশ্ব-শক্তির ভাইব্রেটারের সাহায্য ),এতি ঘণ্টায় ২৫।৩০ ঘনমিটার 
কংক্রিট ঢালাই হতে পারে । এ-কংক্রিট অনেক বেণী জোরদার-হুয়। অন্থবিধার 
মধ্যে প্রথমত খরচ. বাড়ে, দ্বিতীয়তঃ, অনেক সময় অসাবধানতার জনা 
পাশের জযাট-বাধা কংক্রিটের ব| দেওয়ালের ক্ষতি হ'তে পারে। 

ভাইব্রেটার ছুই জাতের-কর্ম-ভাইব্রেটার. এবং ইমার্সান-টাইপ ভাইব্রেটার ৷ 
দ্বিতীয় জাতের ভাইব্রেটারই বেশি প্রচলিত । কংক্রিট স্বস্থানে ঢেলে দেওয়ার 
পর, এ-জাতের -ভাইব্রেটারের নাকটা অর্থাৎ নজ.ল্ট। কংক্রিটে গুজে দেওয়। 
হয়। মেটা থরথর করে কাপে এবং কংক্রিটকে ভাল করে জমিয়ে দেয় ৷ 
‘ভাইব্ৰেটার ব্যবহার করলে নিম্নলিখিত বিষয়ে সাবধান হওয়। উচিত ;ঃ 

(9. ভাইব্রেটারের নজ্ল্‌ ধীরে ধীরে বার করে আন্ন, তাড়াহুড়ো করবেন 
“না, তাতে কংক্রিটে ফাক থেকে যায় । 

(ii) _ বেশিক্ষণ ভাইব্রেটার ব্যবহার করতে দেবেন না। তাতে ক্ষতি হয়। 

(ii) কংক্রিট একবার বসে গেলে আর কখনই পরে ভাইব্রেটার ব্যবহার 
-করবেন-না। 


০সপ্টালিৎ খ্ৌল্ল। € কংক্রিট ভালভাবে জমাট বেঁধেছে জানতে 
পারলে, তারপর সেন্টারিং কাঠ খোলার কথা উঠবে। বিভিন্ন আর সি কাজে 
কতদিন সেপ্টারিং রাখা উচিত, তা নিয়ে বণিত তালিকা থেকে বোঝা যাবে : 


(ক) বীমের ছুই পাশের কাঠ-- ঢালাইয়ের অন্ততঃ ৩ দিন পর 
খ) ছাদ বা মেঝের জ্যাবের তলাকার সেপ্টারিং__ঢালাইয়ের অন্তত: 
(স্প্যান অনুধ্ন৪ মিটার) . ৭ দিন পর 


'(গ) কলামের চারপাশের সেপ্টারিং কাঠ-. এ এ ৭ এ এ 
₹(ঘ) বীমের অথব| লিপ্টেলের তলাকার কাঠ উই ও ১৪ ও ওঁ 
(৬ ও মিটার স্প্যানের চেয়ে বড় বীমের তলাকার কাঠ--বিশেষজ্ঞের 
অন্থমতি লাভ ক'রে খোলা উচিত। 
সেন্টারিং খোলার বিষয় আর একটি কথা বলবো কারণ, এ ভুল 
“আমি অনভিজ্ঞ ঠিকাদারকে একাধিকবার করতে-€দখেছি।_ এর. ফলে. তাদের 
খেই লোকমান হয়েছে এবং একটি ক্ষেত্রে একজন আহতও হয়েছে। 


রি-ইন্ফোর্সড কংক্রিট ১৫৩ 


অনেক সময় জানাল! বা দরজার লিশ্টেলের সঙ্গে একসন্দে ছাজ|-ঢালাই করা 
হয়। সেক্ষেত্রে, অথব| যে-কোন ক্যার্টিলিভার স্যাব বা বীমের ক্ষেত্রে, মনে 
রাখা উচিত, ক্যার্টিলিভারের যে-অংশ দেওয়ালে ভার ন্যস্ত করছে, তার ওপর 
যথেষ্ট গাঁথনি না হ'লে কোনক্রমেই সেপ্টারিং খোলা উচিত নয় । কংক্রিট 
ভালভাবে জমাট-বীধার ওপরই শুধু ক্যার্টিলিভার-বীম বা স্গ্যাবের পড়ে যাওয়া 
ব] ভেঙে যাওয়া নির্ভর করে না। 


চিত্র -05 
৪ -প্রপ ব| খুঁটি; ১ ক্যান্টিলিভার ; ০-লিণ্টেল; এ__রক্ষাকারী দেওয়াল। 


চিত্র--98-তে গাথনি যখন 4১ অবস্থায় আছে, তখন কোনক্রমেই এ-চিহ্নিত 
খুটি সরানো উচিত নয়। গাঁথনি যখন ট-চিত্রের অবস্থায় এসেছে, অর্থাৎ যখন: 
৭-চিহ্নিত দেওয়াল গাথা শেষ হয়েছে এবং সেটি শক্ত হয়েছে, তখনই শুধু 
এ-চিহ্কিত খুঁটি খোলা যেতে পারে । 

ভকল্ন-শাশয্া্লো। & ঢালাইয়ের ot to কা 
সর্বদা ভিজিয়ে রাখতে হবে। একে বলা হয়, জল-খাওয়ানো বা কিওরিং ৷ 
এই কিওরিং কাজটির গুরুত্ব যে কত বেশী, তা সচরাচর বাস্ত-শিল্পে নিয়োজিত 
ব্যক্তিরা বোঝেন ন| ৷ গুরুত্বট। নিম্নোক্ত হিসাব থেকে বোঝা যাবে। 

মনে করা যাক, পাশাপাশি তিনটি ঘরের ল্যাব মাসের পয়লা তারিখে ঠিক 
একভাবে ঢালাই করা হ’ল । অর্থাৎ তিনটি ল্যাবে একইভাবে মশলা ও ছড় 
দেওয়া হয়েছে, একই রকম দক্ষ মিস্ত্রি কাজ করেছেন ইত্যাদি । এখন মনে করুন, 
এক-নঘর স্যাবটি এক মাস জল-খাওয়ানে| হ’ল, দুই-নম্বর স্যাবটি পনের দিন 
জল-খাওয়ানে| হ’ল এবং তিন-নম্বৱ স্যাবটি আদৌ জল-খাওয়ানো হ'ল না। ফল = 


১৫৪ বাস্ত-বিজ্ঞান 


কি হ’ল জানেন? দুই-নন্বর ক্যাবের ভারবাহী ক্ষমতাকে যদি আমরা! ১০০ ধরি, 
তাহ'লে এক-নম্বর স্ন্যাবের ভারবাহী ক্ষমতা হবে ১২৫ এবং তিন-নশ্বর ল্যাবের 
ভারবাহী ক্ষমতা হবে মাত্র ৫০ ৷ স্থৃতরাং দেখা গেল, সমস্ত, সাবধানতা সমস্ত 
উৎকট মাল-মশলা ব্যবহার এবং নিখুতভাবে ঢালাই করা সত্বেও, কাজ একেবারে 
বরবাদ হয়ে যেতে পারে, পরবর্তী কিওরিং কীঁজের গাফিলতিতে ৷ 

বিশেষজ্ঞ সেন্টারিং বাধার কাজ তত্বাবধান করেন, ছড় বাধার পর দেখতে 
ধান, ঢালাইয়ের দিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজে উপস্থিত থেকে কাজ 
করান_-তবু মে-কাজ আশান্গরূপ হয় না। কারণ, পরব কিওরিং কাজ 
হয়তো ঠিকভাবে কর! হয়নি ৷ 

কিওরিং কাজে লক্ষ্য রাখতে হবে, সব সময়েই যেন কংক্রিট ভিজা থাকে, 
একবার শুকৃনা একবার ভিজা হ'লে হবে না । সেজন্য, ছাদের ক্ষেত্রে চতুর্দিকে 
কাদার বীধ দিয়ে জল আটুকে রাখতে হবে। কলাম, বীম প্রভৃতির গায়ে 
চট বা খড় জড়িয়ে সেটাকে বার বার জলে পিচকারি দিয়ে ভেজাতে হুবে_যেন 
কখনও একেবারে শুকিয়ে না ষায়। 


ভিকাদ্ছাত্েল্ জ্জাভৰ্য 2 (১) আর. সি. কাজের জন্য যে টেণ্ডার 
আহ্বান করা হয়, তাতে সাধারণত: দু'রকমভাবে ‘রেট’ ব| দর চীওয়। হয়। 

প্রথমে আর. সি. কাজের বিভিন্ন বিভাগের জন্য মিলিতভাবে একটিমাত্র দর 
চাওয়া হয় প্রতি ঘনফুটে (বীম, স্তম্ভ, লিণ্টেল প্রভৃতির ক্ষেত্রে) অথবা প্রতি 
ব্গফুটে (ল্যাব, ছাজা ইত্যাদির ক্ষেত্রে) । সেক্ষেত্রে, লোহার-ছড়ের একটা 
শতকরা ভাগের উল্লেখ থাকে স্থচীতে। ঠিকাদার এক্ষেত্রে একটিমাত্র দরের 
উল্লেখ করেন। এতে সেন্টারিং তক্তা বিছানো, লোহার-ছড় সাজানো ও 
কংক্রিট করার কাজ, কিওরিং করা ইত্যাদি ধরা খাকে। লোহার-ছড়ের 
শতকরা ভাগ বা পাসেণ্টেজ অফ রি-ইন্ফোসমেঞ্ট শব্দটির ব্যাথা। 
প্রয়োজন ৷ সংজ্ঞা অনুযায়ী লোহার প্রধান-ছড়ের শতকরা ভাগ 


লোহার প্রধান-ছড়ের আয়তন 
কংক্ৰিটের আয়তন, 
_ স্কুসানে লোহার-ছড়ের ক্ষেত্রফল 


১৫১৩০ 


_ সেই সেক্সানে কংক্রিটের ক্ষেত্রকল 


_ স্থৃতরাং, বিভিন্ন ব্যাসের লোহার-ছড়ের ক্ষেত্ৰফল কত, তা ঠিকাদীরকে 
, জানতে হবে। জ্যামিতির বই থেকে আমরা জানি, কোন বৃত্তের ক্ষেত্ৰফল 


১৫১০৩ 


রি-ইন্কোড কংক্রিট ১৫৫ 
= এ (ব্যাসাৰ্ধ )) ৷ প্রতিবার এ-ভাবে গুণ ক'রে বার করার বিড়ম্বনা 


থেকে বাঁচবার জন্য আমরা নিয়ে একটি তালিক| দিলাম । এ থেকে বিভিন্ন . 


ব্যাসের ছড়ের ক্ষেত্রফল জান! যাবে ; 


লোহার-ছড়ের সেক্সানাল ক্ষেত্রফল ( বর্গইঞ্চিতে প্রকাশিত ) 


ছড়ের ছড়ের ব্যাস (মি. মি.) 

সংখ্যা ৬ | ১০ | ১২ | ১৬ ৷ ১৮ ২০ ২২] ২৫ ২৮ 

| ১টি |০'হ৮ | ১৭৭৯| ১:১৩ | ২:%৯। ২%৫৪ | ৩১৪ | ৩৮% | ৪'১৯ | ৬'১৬ 
২টি 1০৫৬ | ১৫৮] ২'২৬ |৪"১৮, ৫০৮ | ৬২৮] ৭৬০ | ৮৩৮ | ১২৷৩২ | 


৩টি |*৮৪ | ২'৩৭| ৩:৩৯ ৬ ২৭ ৭৬২ | ৯:৪২ | ৮৪০ 1১২৫৭ | ১৮৪৮ 


| | 
৪টি |১'১২ ৷৩'১৬| ৪ ৫২ [৮৩৬ ১০১৬ 
| 


ওপরের তালিকা কিভাবে ঠিকাদারের কাজে লাগে, তার একটা উদাহরণ 
নিয়ে দেখা যাক। মনে করুন, কণ্ট ক স্পেসিফিকেসনে বলা হয়েছিল, ছাদের 
আর. সি. স্স্যাবে *৬৭৫% প্রধান-ছড় দিতে হবে। সেই অন্তযায়ী আপনি 
আপনার দর দিয়েছিলেন। বাস্তবক্ষেত্রে আপনাকে দিয়ে একটি ১০০ মি. মি. 
গভীর স্যাৰ তৈরি করানে| হ'ল এবং তাতে আপনাকে প্রধান-ছড় দিতে 
হয়েছে ১০০ মি মি. তফাতে ১০ মি. মি. ব্যাসের-ছড় ৷ এ-ছাড়াও ৬ মি. মি. 
ব্যাসের ডিস্ট্রিব্যুসান-ছড় দিতে হয়েছে ২০০ মি. মি. তফাতে। এখন প্রশ্ন 
হচ্ছে, আপনি হিসাব. ক'রে দেখতে চান যে, এক্ষেত্রে আপনাকে চুক্তির 
অতিরিক্ত বাড়তি কাজ করানে! হয়েছে কিনা, অর্থাৎ আপনি ”৬৭৫% এর 
বেশী লোহা দিয়েছেন কিনা? দিয়ে থাকলে, আপনি একটি সাপ্নিমেণ্টারি 
বিলের দাবি পেশ করতে পাঁরেন। 

১০, মি মি. গভীর ১ মিটার চওড়া। স্যাবের ক্ষেত্রফল= ১০০০ বর্গ সে.মি. ৷ 

১ মিটার চওড়া এই অংশটায় প্রধান ছড় ( যেহেতু ১০০ মি. মি. তফাতে ) 
আছে মাত্র দশটি ৷ 

সুতরাং প্রধান-ছড়ের ক্ষেত্রফল-১০ %০:৭৯=*'৯ বর্গ মি. মি 

৭'৯ 


১০০০ 


তাহ’লে লোহার শতকরা ভাগ= X ১০০= ৭৯%. 


৷ ১২৫৬ | ১৫২০ ১৬৭৬ | ২৪৬৪ 


৫টি |১ ৪০ ৩৯৫] ৫৬৫ 7১০:৪৫১২-৭০ ;১৫-৭০ 1১৯০০ | ২০৭৯৫ | ৩০৬৫ 


১৫৬ বাস্ত-বিজ্ঞান 


অর্থাৎ চুক্তিতে যতট! লোহা দেওয়ার কথা ছিল, আপনি তার চেয়ে বেশী 
লোহা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে বাড়তি লোহার জন্য আপনার সাপ্লিমেণ্টারি দাবি 
গ্রাহা। 

এবার মনে করা যাক, আপনি কাজ করার পূর্বেই ভারপ্রাপ্ধ ইঞ্জিনিয়ার এই 
হিসাবটি পরীক্ষা ক'রে বুঝতে পেরেছিলেন যে, ১০ মি. মি. ব্যাসের ছড় ১০৭ 
মি মি. তকাতে সাজালে চুক্তি অনুযায়ী ০৬৭৫%-এর অপেক্ষা বেশী লোহা 
দিতে হয়। তাই তিনি আপনাকে ১০* মি. মির বদলে ১২০ মি মি তকাতে 
'তফাতে ১০ মি. মি. ব্যাসের ছড সাজাতে বললেন । . এখন. পার্সেন্টেজ অফ 
মেন রি-ইন্ফোসমেন্ট কত হ'ল? 

১ মিটার চওড়া ক্যাবের ক্ষেত্রফল ১০৭ বর্গ সের্টিমিটার 

১ মিটার চওড়া জ্যাবে এখন 
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লোহার-ছড়ের ক্ষেত্ৰৰল== "==৬'৫৮ বর্গ সে. মি. 


৬৫৮ 
স্থতরাং লোহার-ছড়ের শত্রুরা ভাগ- ২552৮ ১০০--০৬৫৮% 


এক্ষেত্রে আপনি চুক্তিবদ্ধ পরিমাণের চেয়ে বেশী লোহা দেননি; ফলে 
আপনি কোন সাপ্নিমেণ্টারি দাবিও করতে পারবেন না। 

প্রশ্ন হ'তে পারে, প্রধান-ছড় ছাড়াও তো আপনাকে ব্যাসের ৬ মি মি ডিস্টরি- 

বাসান-ছড় দিতে হয়েছে ২** মি. মি. তফাতে। সেটা হিসাবের ভেতর এল ন৷ 
কেন? উত্তরে বলবো, এ ০৬৭৫% অঙ্কট| হচ্ছে শুধু প্ৰধান-ছড়ের জন্ত | এর 3 
অংশ অর্থাৎ *১৩৫% ডিস্টরিৰাসান-ছড় চুক্তি অনুযায়ী আপনি সরবরাহ করতে 
বাধ্য। ৬মি. মি. ব্যাসের ছড় ২০০ মি. মি. তফাতে সাজাতে প্রতি মিটারে 
টি ছড় দিয়েছেন, যার সম্মিলিত ক্ষেত্ৰফল ৫ ১৫০.২৮-:১*৪০ বর্গ সে মি.। 
অর্থাৎ *'১৪%। ফলে চুক্তির চেয়ে আপনি কিছু বেশী ছড় দিয়েছেন ৷ 
ভারপ্রাপ্ত বাস্তকার যদি দুরত্ব ২** মি. মি. থেকে বাড়িয়ে ২১০ মি. মি. করেন, 
তখন আর ঠিকাদার হিপাবে আপনার আপত্তি করার কিছু থাকবে না, কারণ 


8০ ০০ 
তখন ডিস্টিব্যুদন ছড়ের শতকরা অংশ হয়ে যাবে ১২৭ ৰ 


নাকি চুক্তি (০১৩৫%) অন্তুপাতে দেয় পরিমাণের কম ৷ 


(২) এই অনুচ্ছেদের প্রথমেই আমর] বলেছি যে, আর. সি. কাজের জন্য 
যে টেণ্ডার আহ্বান করা হয়, তার জন্য সচরাচর ছু'রকমভাবে দর চাওয়া হয়। 


রি-ইন্ফোর্সড কংক্রিট ১৫৭ 


প্রথম রকমের, কথাই আমরা এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম। দ্বিতীয় 
পদ্ধতিতে আর. সির কাজটিকে তিনটি কাৰ্যস্থচীতে ভাগ করা হয় এবং তিনটি 
বিভিন্ন দর চাওয়া হয়। কাজের প্রথম ভাগ হচ্ছে সেন্টারিং তক্তা বাধা । এর 
চন্য প্রতি বর্গফুটে একটি দর আহ্বান করা হয়। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, কংক্রিট 
করা) এর সঙ্গে কংক্রিট মেশানো, ঢালাই; কিওরিং করা ইত্যাদি কাজও 
বোঝাবে। এর দর হয় প্রতি ঘনফুটে অথবা নির্দিষ্ট গভীরতায় বর্গফুটে ৷ 
তৃতীয়তঃ, প্রতি হন্দর লোহার একটি দর আহ্বান করা হয় । 

এই দ্বিতীয় পদ্ধতির বিশেষ স্থৃবিধ! হচ্ছে এই যে, কাজ স্থরু করার পর যদি 
আর. সি. ডিজাইনে কোনও বদল হয়, তাতে সাপ্রিমেণ্টারি হওয়ার আশঙ্কা 
থাকে না। . এই সাপ্রিমেপ্টারি সব দিক থেকেই অবাঞ্চনীয়__নিয়োগকর্তা এবং 
ঠিকাদার উভয়পক্ষ থেকেই । আর এ-পদ্ধতির অস্থবিধ| হচ্ছে এই যে, আর, সি. 
কাজে তিনবার মাপ তুলতে হয় । সব মিলিয়ে কিন্তু এই পদ্ধতিটিই অনেক ভালো! । 
সরকারী কাজ এই দ্বিতীয় পদ্ধতিতেই হয়ে থাকে, যদিও ইহা মেট্রিক পদ্ধতিতে । 

(৩). বিভিন্ন ছড়ের ক্ষেত্রে প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে কত ওজন আসে, তা 
ঠিকাদারের জান! দরকার । নীচের তালিকা থেকে সহজেই তা জানা যাবে £ 


ছড়ের হিসাব 
ক্ষেত্রফল ওজন কত মিটারে 
ব্যাস মি. মি. রর 

বর্গ সে. মি. কে. জি/মিটার এক টোন 

৬ ০২৮৩ ০২২২ 8৫১5 

৮ ০৫০৩ ০৩৯৫ ২৫৩২ 

১০ ০৭৮৫ ৷ ০৬১৭ ১৬২১ 

| ১২ ১১৩১ ০৮৮৮ , ১১২৫ 

১৬ ২০১১ ১'৫৭৮ ৬৩৩ 

২০ ৩১৪২ ২৪৬৬ ৪০৫ 

২২ ৩৮০১ ২৯৮০ ৩৩৬ 

২৫ ৪ ৯০৯ ৩৮৫৪ ২৬০ 

২৮ | ৬১৫৭ ৪৮৩০ ২০৭ 


লোহার দর হিসাব করবার সময় মনে রাখতে হবে যে, অন্ততঃ শতকরা 
পাঁচ ভাগ লোহা কাটতে গিয়ে নষ্ট হয় । : গুদামে হয়তো বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ছড় 
আছে; আপনি গুদাম থেকে মাল বার করবার আগে হিসাব ক'রে দেখুন কত 
কত. ফুট লম্বা লোহা আপনার কাজে লাগবে এবং সেই হিসাবে কোন্‌ দৈর্ঘ্যের 
লোহার-ছড় গুদাম থেকে বার করলে অপচয় সবচেয়ে কম হৰে। 


১৫৮ বাস্ত-বিজ্ঞান 


মোটামুটি মনে রাখার জন্য বলা হয়, প্রতি বর্গমিটার ১** মি. মি. গভীর 
ছাদের স্য্যাব ঢালাইয়ের জন্য-আন্মানিক পৌনে পাচ কে.জি. (৪'৭২) প্রধান ছড় 
এবং প্রায় ২ কে.জি. (১১৮) ডিস্টরিব্যুসান-ছড় লাগৈ ৷ এজন্য প্রয়োজন হবে প্রায় 
২৫ গ্রাম ২০ গেজি বাইণ্ডার তার । ছু'রকম বাইগুর তার কিনতে পাওয়া যায়-- 
প্রথমতঃ চক্চকে গ্যালভানাইস্ভ তার এবং দ্বিতীয়তঃ আন-গ্যালভানাইস্ড 
অর্থাৎ ব্ল্যাক-ওয়্যার ৷ প্রথমটির দাম বেশী এবং বহুল-প্রচলিত, অথচ দ্বিতীয়টি 
শুধু অপেক্ষাকৃত সম্তাই নয়_-আর, সি: কাজে এটাই বেশী ভালো কাজ করে । 

(৪) সেণ্টারিং কাঠের সম্বন্ধে সাধারণভাবে এ-কথা বলা খায় যে, এই 
কাজে খরচ কংক্রিটের কাজের খরচের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-চতুৰ্থাংশ 
পর্যন্ত হ'তে পারে । ৩৫ থেকে ৪* মি. মি, মোটা জারুল কাঠ ও শালবল্লা কিনে " 
যদি সেপ্টারিং-এর ব্যবস্থা করা যায়, তাহ'লে ধ'রে নেওয়া চলে যে, ষোল-সতের 
বার এ কাঠ ও বল্লাগুলি ব্যবহার করা চলবে । অর্থাৎ সেন্টারিং বাবদ খরচ 
কত হবে, অথবা সেপ্টারিং কাজে দর কত দেবেন-_এই হিসাবটা করবার সময় 
মঙ্জুরির ওপর কাঠের ক্ষয় বাবদ কাঠের কেনা দামের এট অংশ যোগ দিতে 
হবে|: আর একটি খরচ হচ্ছে পেরেক, ক্ষেত্রবিশেষে নাট-বন্টুও। 

আগেই বলেছি, ছড় কীভাবে সাজানো হবে, তার নির্দেশ নক্সায় দেওয়া 
থাকে। কিন্তু নক্মাকার কতকগুলি সাধারণ প্রযোজ্য নিয়ম নক্সায় দেখান না, 
যেমন জোড়াই-স্থলে দু’টি ছড় একে অপরের উপর কতটা চাপান পড়বে ; হুক 
করবার সময় হুকের ব্যাস কতটা হবে, কংক্রিটের তলদেশ বা শেষ প্রান্ত থেকে 
কতটা দূরে থাকবে ইত্যাদি। নক্সাকার ধরে নেন যে, এই সব প্রাথমিক আইন 
কাঙ্গন তত্বাবধায়ক এবং মিস্তরিদের জানা আছে। স্থতরাং সে-নির্দেশগুলি এবার 
লিপিবদ্ধ করি: তত্বাবধায়ক এগুলি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত. থাকবেন এবং মিক্তি 
এই নিয়ম মেনে ছড় বানাচ্ছে বা সাজাচ্ছে কিনা তা তিনি দেখে নেবেন । | 
| প্রথম কথা হচ্ছে, ছড় ইদানিং ছু'জাতের-__সাধারণ ছড় এবং খাজ-কাটা 
'টর-স্টিল’ । দ্বিতীয় কথা, আর সি. কাজে ছড়গুলি সাধারণত ব্যবহৃত হয় 
ছু'জীতের চাপ রোধ করতে--হয় ভেতরদিকের চাপ বা ‘কল্প্রেসান’ অথবা 
বাইরের দিকের টান অর্থাৎ 'টেন্খান'। ফলে, সে-সব কথা মনে রেখে নির্দেশ- 
গুলি সে-ভাবে সাজাতে হবে ( চিত্র--99 দ্ৰষ্টব্য) 

(৷ টর-টিল ঃ (ক) হুক করার প্রয়োজন নেই (হুক করা হয় কংক্রিটের 
ভেতর-যাতে ছড়টা আটকে থাকে,) কারণ যেহেতু টর-স্টিল খাঁজ-কাঁটা-কাটা, 
তাই সে কংক্রিট থেকে পিছলে সরে যায় না। 


রি-ইন্কৌর্সড কংক্রিট ১৫৯ 

(খ) টেন্শান-ছড়ের ক্ষেত্রে জোড়াই-স্থলের দৈর্ঘ্য=৫* % ছড়ের ব্যাস (99-4) 

(গ) কল্প্রেশান-ছড়ের ক্ষেত্ৰে এ এ ==৩৫ ৯ ছড়ের ব্যাস (99-8) 
(4) সাধারণ ছড় £ 

টেন্শান অবস্থার ( তত্বাবধায়কের পক্ষে মোটামুটিভাবে জেনে রাখ৷ ভাল 


যে, ছাদের স্যাবে ও বীমে তলাকার ছড়গুলি এবং ক্যার্টিলিভার বীমা/্র্যাৰে 
উপরের ছড়গুলি থাকে টেন্শান-অবস্থায় ) । 


Tor ৪শয-টর স্টিল 


৮৯৫ 505 A জহি |- 0), EB 
== = = 
Tension. ঢেঁনশন Compression = কম্মেশন 


ৰ ORDINARY M.S. * সালালণ ছৃড 
টু হী 9 ৩১71১ ১১5৬ হত, 
বুট 1 


SLAB. LINTEL 


চিত্র- 99 


(ক) হুক করতে হবে। হুকের ব্যাস= ৪ * ছড়ের ব্যাস (99-0) 
হুকের দৈধ্য==৯ ৮ ছড়ের ব্যাস (99-0) 
{(খ) জোড়াই-স্থলের দৈধ্য-৩০1)+-৯1)+৯1) (U-হুক হ’লে) 
৷ ৰ ==৪৮]৯) (99-10) 
৩০D+ €]) + ৫1) (][,-হ্থক হলে) 
; | =8°D (99-07) 
(0. ছড়ের ব্যাস) 


১৬০ রাস্ত-বিজ্ঞান 


কল্প্রেশান অবস্থায় সাধারণ স্যাব/বীমে উপরের ছড় এবং ক্যান্টিলিভাবে 
নিচের ঃ 

(ক) হুক করতে হবে না ( চিত্র__99-0) 

(খ) জোড়াই-স্থলের দৈথ্য-৩* * ছড়ের ব্যাস=৩০D (চিত্র--99-৮ ) 

প্রধান-ছড়ে ক্লিয়ারেন্স (অর্থাৎ কংক্রিটের প্রান্তদেশ থেকে নিম্নতম দূরত্ব। 

(ক) ল্যাবের ক্ষেত্রে উপরে ও নীচে= ১৫ মি মি, (চিত্র_-99-০) 

(খ) লিন্টেলের ক্ষেত্রে এ এ =২০ মি. মি, (চিত্ৰ--99-]) 

(গ) ক্যাব ও বীমের ক্ষেত্রে শেষপ্রান্ত থেকে =৫০ মি. মি. (চিত্র_-99-17) 

(ঘ) ওর এ পাশ থেকে ২৫ মি. মি, (চিত্র_-99-]) 

শুস্ভ্বাবপান্রন্কে কৰ্তব্য € আর. সি কাজে তত্বাবধায়কের কর্তব্য 
সম্বন্ধে এ-পরিচ্ছেদের প্রত্যেক অনুচ্ছেদেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । তৰু 
কয়েকটি কথা এখানে পুনরায় সমিবেশিত করা হ’ল; 

(}) ড্ইংটা ভালো ক'রে বুঝে নিন__কোনও সন্দেহ থাকলে ভারপ্রাপ্ত 
ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে পরিষ্কার ক'রে জেনে নিন। লোহার-ছড় বাধ! হয়ে 
গেলে ঢাঁলাইয়ের পূর্বে তাকে দিয়ে কাজটা একবার দেখিয়ে নিন ৷ 

(ii) ঢালাইয়ের পূর্বেই সিমেন্ট-বালির ছোট ছোট গুটুকা বানিয়ে জলে 
. ভিজিয়ে রাখুন। নীচেকার কভারিং যদি ২৫ মি. মি. হয়, তাহ'লে ৪০ ৮২৫ ৯ 
২৫ মি. মি. আকারের গুট্‌কা বানানো চলে । ঢালাইয়ের দিন এগুলি কাজে 
লাগবে। 

গুট্‌কাগুলিতে মশলার ভাগ ১:২ ভাগে সিমেন্টববালি মশল। হওয়। 
বাঞ্ছনীয়। ঢালাইয়ের সময় এগুলি সরিয়ে নিতে হবে না । কংক্রিটের ভেতর 
এগুলি থেকেই যাবে ৷ 

(1) সেন্টারিং তক্তা যেন মজবুত হয়__অর্থাৎ ভারে যেন বেঁকে না 
যায়। তক্তার ফাক দিয়ে যেন জল না পড়ে। কাঠের ওপর এক-কোট 
টুনকাম করিয়ে নিন ভাল কাজে কাঠের তক্তার ওপর পলিথিন কাগজ বিছিয়ে 
নিতে হবে। 

(iv) আর. সি. ঢালাইয়ের কাজ আঙ্গমানিক কোন্‌ তারিখে করা হবে, 
সেটা আন্দাজ ক'রে, তার পূর্বেই লোহীর-ছড়গুলি কাটা, ঘোড়া-তোলা ও 
মাখা-বীকানে| বা খ্যাঙ্কারেজের জন্য গোলাকৃতি ক'রে নিতে হবে। লোহা- 
বাকানোর জন্য আমরা একটি কাঠের প্ল্যাটফর্ম, একটি লোহার ফাপা নল, 
হাতুড়ি, চিমটে ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে থাকি। কাঠের গ্্যাটফৰ্মেন একপ্রান্তে 
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একটি মোটা লোহার খুঁটি থাকে ( চিত্র-_100-এর A-অংশ ) | লোহার ফাপ। 
নলটি 0 অবস্থায় ছড়ের গায়ে পরিয়ে সেটাকে হাতের চাপে ঘুরিয়ে 08. 
অবস্থায় নিয়ে যাওয়া, হয়| ফলে B-চিহ্নিত লোহার-ছড়ের মাথাটা অর্থ- 
চন্দ্ৰাকৃতি আকার ধারণ করে। অনুরূপভাবে এই প্ল্যাটফর্ম ও ফাপা নলের- 
সাহায্যে কিভাবে ঘোড়া-তোলা যায়, তা অনুমান করা শক্ত নয় । 

(৬) "আমর! জানি, অধিকাংশ 
জিনিসই উত্তপ্ত হ'লে আকারে বা 
আয়তনে বাড়ে, ঠাণ্ডা হ'লে সঙ্কুচিত 
হয়ে আয়তনে কমে যায়। এজন্য 
দু'টি রেল-লাইন মাথায় মাথায় জুড়ে 
দেওয়ার সময় একেবারে গায়ে গায়ে 
লাগানো থাকে না-অল্প ফাক রাখা 
হয়। উদ্দেশ্য হ'ল,- প্রখর সুব-তাপে 
অথবা রেলের চাকার ঘর্ষণজনিত 
উত্তাপে রেল-লাইন দু’টি ষদি আকারে লোহার শক্ত খুঁটি ।- যে ছড়ট বাকানো- 

হৰে; 03 লোহার নলের প্রধৰ অবস্থান; 
(অর্থাৎ এক্ষেত্রে লম্বায়) বাড়তে ০%--লোহাৰ নলের পরবর্তী অবস্থান 
চায়, তাহ'লে ষেন বিনা বাধায় তাঁর 0 জ্যাটফর্ম। 
জাগা পায়। যদি প্রথম থেকেই লাইন দু'টি পরস্পরের গায়ে লাগানো; 
থাকতো, তাহ'লে লম্বায় বাড়তে হ'লে তাদের ঠেলে উপরে উঠতে হ'ত; 
কলে রেলপথ আর মাটির সমান্তরাল থাকতো না এবং গাড়ি লাইনচ্যুত হ'ত ৷ 
এ রেল-লাইনের ফীকটুকুকে বলা হয় “এক্সপ্যান্মন-জয়েণ্ট” ৷ 

কিন্তু যেখানে আমরা এক্সপ্যান্সন-জয়েন্ট দিচ্ছি না, সেখানেও তে ক্স্যাবটা 
দৈধ্যে সামান্য বাড়বে ? স্যাবটা যদি মশলা (মর্টার ) দিয়ে নীচের ও ওপরের 
ইটের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে ধর! থাকে এবং উপরে যদি যথেষ্ট ওজন না থাকে, তখন: 
স্যাবট! লম্বায় বড় হওয়ার সময় নীচেকাঁর দুই-এক-রদ্দা ইটসমেত (িত্র_101- 
8-র মতে। ) বেড়ে ষায়। ফলে ল্যাবের ৭৫ মি. মি. অথব| ১৫০ মি. মি. নীচে” 
মাটির সমান্তরাল চূল-কাট (হেয়ার-ক্র্যাকৃ) দেখা দেয়। ক্ষেত্রবিশেষে: 
এই ফাট বেশ প্রকাশমানও হ'য়ে পড়ে। এই অবাঞ্চিত পরিস্থিতির হাত 
থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য আমরা কয়েকটি ব্যবস্থা করি। প্রথমতঃ, 
দেওয়ালে শেষ-রদ্দা ইটের গাথনির সময় ইটের ছাপ বা ব্যাউটা নীচের 
দিকে ক'রে বসানো হয়। তার ওপরে একটা সিমেন্ট-বালির মস্থণ 
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১৬২ - বাস্থ-বিজ্ঞান 
'পলেম্তার1 ক'রে দেওঁয়া' হয়: অথবা ক্রাফ.ট_পেপার বিছিয়ে দেওয়া হয়। 
আক দোলাৰ দেওয়| ন| হ'লে “অনেকে এখানে এক-পৌচ বিটুমেন-প্রলেপ 
$1" লাগাঁবার ব্যবস্থা করেন। সে যাই- 
“হোক, কোনক্রমে যদি এই ৪১ মমতলটি 
অন্থণ ক'রে দেওয়া' যায়, তাহ'লে 
স্থ্যাবটাঁ আকারে বড় হওয়ার সময় 
1৫ সেটা দেওয়ালকে ঠেলে নিয়ে বাবে 
চিত্র-101 'না। ' চিত্র--101-0-রৰ মতো দেও- 
.স্বস্থানে রেখে ল্যাব নিজেই lsh য়ে যাবে । "ফলে? এ -ফাট দেখা 

না। 

এখানে বঁলে বাধি, এক্সপ্যান্সন-জয়েপ্ট দেওয়া হ'লেও উপরিলিখিত ব্যবস্থা 
করতে হবে |: 

(৮) ছাদের স্যাবে কোন্খানে ওক্সপ্যান্নন-জয়েষ্ট দিতে হবে, সেটা 
অভিজ্ঞ বাস্তকারের কাছ থেকে জেনে নিন ৷ এই জোড়াইটি স্যাবের মাকা- : 
মাৰি হবে অর্থাৎ বীম বাঁ দেওয়ালের ওপর" হবে না) এক্মপ্যান্সন-জয়েণ্ট 
বহু বুকমের হ'তে পারে। = । 

আমরা চিত্র_-102-এ একটি ব্যবস্থার নির্দেশ দিলাম | _ 

কংক্রিটের স্ন্যাব দু'টির মধ্যে ২৫ মি.মি. কাক থাকবে, ঢাঁলাইয়ের সময় ২০- 
" গেজি গ্যালভানাইস্ড প্লেন শীট দিয়ে ইংরাজী “3” অক্ষরের মতো একটি পাত 
13} তৈরি ক’রে নিয়ে সেটাকে কংক্রিটে বিয়ে দিতে হবে । এখন দু'টি জ্যাবে 
দুই-বুদ্দা (8) €" চওড়া গাথনি করতে হবে এবং তার উপর ছুই-রদ্দা (6) ১ 
চড়া গীথনি করতে হবে | গরম পীচ ৰ! টারে ভেজানো একটা চটের টুকরো 
যাদুর জড়ানোর মতো জড়িয়ে এখন এ ১২৫ মি. মি. ফীকের ভেতর রাখতে 
হবে (6) ৷ 1 পূৰ্বেই অন্যত্ৰ 0-চিহ্নিত আর. লি. টালিখানি ঢালাই কারে রাখতে 
হবে। তেজ মিমি, ব্যাঁসের ছড় ১৫০ মি. নি. ভকাতে সাজানো হয়েছে। 
টালির' উপরিভাগট। সমতল নয়-_টালু, ঘাতে ত উলটা 4 গড়িয়ে ঘায়। দু’দিকে দু টি 
ডিপ কৌ বা লুডচুড়ি যেন বত নিয়ে ভালভাবে কর। হয়, সেটা খেয়াল রাখতে 
হবে। “এই টালিখানি যখন: 0-চিহ্নিত গীথনির উপর বসানো” হবে, তখন 
একদিকে তাঁকে মশলা দিয়ে জোড়াই করা হৱে ; অপরদিকে মশলা রি 
'ছোড়াই ক্র হবে না) "এ চিছিত। অংশে মশলার জোড়াই থাকবে না) 

| সমল টির উপর পলেস্তারা ক’রে নহুণ কারে দিতে হবে । 


fT 
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(vii) এ ছাড়া অন্তান্ত যে সব নিৰ্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কথা পুনরায় বলা হ’ল৷ঃ=-৷২৮ ্‌ 

কংক্রিটে মশলার ভাগ যেন নিভূ'্ল হয়। জলের পরিমাণের উপর যেন 
যথেষ্ট নজর থাকে । মশলা মাখার অব্যবহিত পরেই যেন সেটা ঢালাই করা 
হয়; ঢালাই যেন মাঝপথে হঠাত বন্ধ করা না হয়। ঢালাইয়ের পরদিন 


চিত্ৰ =102 - এ 
এখানে মশলা-জোড়াই হবে না, ইটের উপরিভাগ মহুণ হবে । 2 এখানে মশলা- 
জোড়াই হবে; পূৰ্বে ঢালাই-করা আর. সি. স্রাব । 9- ছই-রদ্দ। ১: শ্বাখনি 
12--ছুইনরদ্দ ৫গাথনি। ॥' পীচ-মাখান্বে৷ গাসকেট 99480, 

দু RB. C.=আরনিণ ];, ৫.-==জলছাদ ৷ 


থেকে জল-খাওয়ানোর কাজে যেন, কোনিও গাফিলতি না| হয়, এটা বিশেষ- 
ভাবে লক্ষণীয় ৷. নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে সেন্টারিং তক্তা খুলতে দেওয়| চলবে 
না। গুরুত্বপুর্ণ কাজে সময় উত্তীৰ্ণ হয়ে গেলেও অভিজ্ঞ বাস্তকারের অনুমতি 
নিয়ে সেন্টারিং খোলা উচিত। 


নৰম পল্লিচ্ছোন্ছ 
সিড়ি 


(স্টেয়ার ) 


পন্রিভয্ন 2 লঙ্কেশ্বৰ রাবণ যার সাহায্যে স্বৰ্গে পৌছবার স্বপ্ন 
দেখতেন, এবং সম্রাট হুমায়ুন যার মাধ্যমে সত্যিই বেহেস্তে পৌছেছিলেন, 
তাকেই বলি সিড়ি | বাস্ত-বিজ্ঞানে এর সংজ্ঞা হওয়া উচিত, বাড়ীর যে-কোন 
একটি তল| থেকে অপর কোন তলায় ধাতায়াতের পথ। ইংরাজীতে 
পি'ড়িকে বলে স্টেয়ার, সিঁ ডিঘরকে বলে স্টেয়ার-কেস। 
ক্স লাজ্কেভিক্ু শল্ৰেল সলিল ৫ 


ট্রেড ঃ ধাপের উপরের ঘে সমতলে পা-রেখে আমর! সিড়ি বেয়ে ওঠা- 
নাম| করি, ধাপের সেই বিস্তৃতিকে বলে ট্রেড ( চিত্র__103-7)। 
ৰাইজ £ প্রত্যেকটি ধাপের উচ্চতা সমান হয়--পর পর দু'টি ধাপের 
উপরের সমতলের এই দুরত্বকে ( উচ্চতাকে ) বলে রাইজ বা ধাপের-উচ্চত। 
( চিন্র__103-)। 
নোজিং £ চিত্র__103 লক্ষ্য ক'রে দেখুন প্রত্যেকটি ধাপের প্রান্তদেশ 


অল্প-কিছুটা (২৫ মি. মি. পরিমাণ) বাইরে বেরিয়ে আছে । এ-কে বলে নোজিং 
( চিত্ৰ-_]03-4 ) | 


চিত্ৰ-103 টু 
*-ল্যাঞ্জি; 1১-রাইজ বা উচ্চতা; ৎ-_গোয়িং; ৭_নোসিং , ০-_ইটের ধাপ। 
গোয়িং 2 পর পর দু'টি ধাপের রাইজারের দূরত্বকে বলে গৌয়িং ৷ 
গোঁয়িং এবং ট্রেড শব্দ দু'টি সমাৰ্থক ; কিন্তু যেখানে নোজিং আছে সেখানে 
নয় | চিত্র--104-এ 7-চিহ্নিত মাপকে আমরা ট্ৰেড না বলে গোয়িং-ও বলতে 
পারতাম, কিন্তু চিত্র --103-এ ‘০-চিহ্নিত অংশটা ট্রেড নয়__গোয়িং । এখানে 


সিঁড়ি ্ ১৬৫ 
ট্ৰেড হচ্ছে ওর সাথে নোজিংটুকু যোগ করলে ঘা হয়। অথাৎ গোয়িং +নৌজিং 
= ট্ৰেড । ৃ 

ল্যাপ্তিংঃ একতলা থেকে দোতলায় উঠতে হ'লে প্রথমে কতকগুলি 
ধাপ পার হয়ে আমরা একটা চাতালের মতে৷ সমতল স্থানে পৌছাই। এই 
চাতালকেই ইংরাজীতে বলে ল্যাণ্ডিং (চিত্র_-103-8) এবং চিত্র-1031) 


চিত্র--10£ 
4 প্রধান ছড়।  --ডিন্রিবুসান-ছড় * ০২ টালাইয়ের তক্তা, ]2--কংক্রিট ; ৮ 
লোহার জয়েস্ট £ মেঝে; গুধাঁপের বিস্তার বা ট্রেড; স- ধাপের উচ্চতা বা 
রাইজ; 7. চাতাল বা ল্যাঙিং ; ৮--পলেস্তার| ; ৪ ভারবহনকারী তল্তা। 


ফ্লাইট £ পর পর দু'টি ল্যাণ্ডিং-এর অন্তর্বর্তী একসারি-ধাপকে বলে 
এক ফ্লাইট-স্টেপস্‌ ৷ ন 

ফ্লায়ার্সঃ চতুষ্কোণ ধাপকে বলে ফ্লয়াস ৷ 

ওয়াইণ্ডান ? ত্রিকোণার্কুতি ধাপকে বলে ওয়াইগডাস ৷ এর সাহায্যে 


১৬৬ বাস্ত-বিজ্ঞান 
আমর! চাতালের, সাহায্য ব্যতিরেকেই, ক্রমে ক্রমে মোড় ঘুরি ৷৷ চিত্ৰ--- 
105-0-তে তিনটি এবং চিত্র-105-3-তে নয়টি ওয়াইণ্ডা্ন ধাপ আছে। 

নিউয়েল ৪ দুই-সার সিঁড়ির সঙ্গমস্থলে অথব| সিঁড়ির পাদদেশে যে 
খুঁটি বা পোস্ট থাকে, তাকে বলি নিউয়েল ৷ 
৷: বং বা স্টিঙ্গার £. সাধারণতঃ কাঠের. সিঁড়ির ক্ষেত্রেই এ শব্দটি 
ব্যবহৃত হয়। ধাপগুলিকে ধ'রে রাখার জন্য যে ঢালু বীমপ্তলি বসানো হয়, 
তাকে বলে স্ট্রিং অথবা স্টঙ্গার ৷ 

ব্যালাসট্রেড 2 ঢালু হাও-রেল এবং স্বি্দাৰের মাঝে যে রেলিং 
বসানো হয়, যা নাকি মানুষকে সি'ড়ির ফাক দিয়ে পড়ে-যাওয়া-থেকে রক্ষা 
করে, তাকে বলা হয় ব্যাল।স্ট্রেড ৷ 

লিভ্লি নতম সিড়ি $ প্র্যানিংএর দিক থেকে বিচার ক'রে, 
অর্থাৎ শিঁড়িঘরের স্থান-স্কলানের কথা বিচার. ক'রে আমর] নানারকম 
NN 


&--একমৰী সিড়ি; ঈ- সমৰ্কোণী নিউয়েল, €- সমকোণী ওয়াইঙাঁর ।' - চু-মুখী সিড়ি; 

5 ডগৃলেগেড়গিড়ি; ফু জ্যামিতিক মিডি; 0- ওয়াইিং, ম-- ওপন-নিউয়েল। 
আকারের সিড়ি তৈরি করি--কখনও একমুখী, কখনও মোড়-ফের!, কখনও 
গোলাকুতি। আকুতি অঙ্গসারে সিডির নানান্‌ নামক্রণ হয়েছে কয়েকাটির 
মী য়) চলল খৰ জহুর ৷ ; 2 


সিড়ি, ১৬% 


একমুখী সিঁড়ি ৪ চিত্র--105 A-তে একটি একমুখী সি ড়ির চিত্র দেওয়া 
হয়েছে। এখানে পনেরটি, ধাপ আছে__ প্রত্যেকটি ফ্লায়ার্স। : এই ধরনের 
পিড়িতে বাঁক-ঘোরার প্রশ্ন থাকে ন! 
সমকোণী নিউয়েল স্টেয়ার 2 চিত্র-_105-3-তে য় য়ে, মুখে 
উঠতে সুরু করেছিলাম তার সমকোণে যাত্রা শেষ করলাম | প্রথম আট ধাপ 
পার হয়ে চাতাল; চাতালে মুখ ঘুরে আবার এগারটি ধাপ পার হয়ে পৌছলাম 
দ্বিতলে। এ-কে বলে কোয়ার্টার-টার্ন নিউয়েল স্টেয়ার। 
সমকোণী ওয়াইণ্ডার স্টেয়!র 2 চিত্র_-105-0-তে দেখুন প্রথম আটটি 
ধাপ অতিক্রম ক'রে আমরা কোন চাঁতালে আসছি না.1. তিনটি ওয়াইগুারের 
সাহায্যে বা-দিকে মোড় ফিরছি 
দু’মুখী সিঁড়ি ? চিত্র_105-১-তে যে. ছু-সুখী সিড়িটির চিত্র দেওয়।। 
হয়েছে, তাতে লক্ষ্য করুন, প্রথম আটটি ধাপ পার হয়ে যে চাতালে পৌছানো 
গেল সেখানে থেকে দু’দিকে দু'টি সিঁড়ি উঠে গেছে ৷ আরও লক্ষ্য করুন, প্রথম 
আটটি ধাপ অপেক্ষাকৃত চওড়ায় বেশী ৷ 
ডগ-লেগেড জিডি 2 এক্ষেত্রে যে মুখে উঠতে সুরু করা হয়েছিল, তার 
"< মুখে যাত্রা শেষ হ'ল-আরও লক্ষণীয়, উপরের ফ্লাইট্‌ ও নীচের ফ্লাইটের, 
যে রেলিং বা ব্যালাস্ট্রেড তাদের প্ল্যান হচ্ছে একের উপর আর। কোন ফাক 
নেই ( চিত্র --105-] ) ৷ 
জ্যামিতিক পিঁড়ি 2 চিত্ৰ’ 105- এ একটি অৰ্ধচন্দ্ৰাকৃতি জ্যামিতিক 
সিঁড়ি ব| জিওমেট্রিক্যাল সিঁড়ির নক্সা দেওয়| হয়েছে ৷ সরলরেখার ব্দলে 
যেখানে বাকা-রেখার সাহাযে সিঁড়ির প্রান তৈরী করা হয়, সেখানে তাকে 
বলি জ্যামিতিক সিড়ি ৷ 
ওপন-নিউয়েল সিঁড়ি ? এক্ষেত্রেও যে মুখে উঠতে, সুরু কর. হয়েছিল 
তার বিপরীত সুখে যাত্রা, শেষ হ’ল--কিন্তু এটি ডগ-লেগেড নয়... ছুই-সার 
বিপরীতমুখী ধাপের মারখানে সমকোণী এক-সার ধাপ আছে ব 'লেই শুধু নয় । 
এখানে ব্যালাস্ট্রেড প্র্যানে একের উপর আর নয়--মাবখানে একটা ফাকা 
জায়গা.আছে।. এটাকে,লিফট্‌-ঘর হিসাবেও ব্যবহার করা হয় । 
লিভ্ঁডলি অথশোত্ লাল $ 
ট্রেড ও রাইজার 2, খাপগুলির ট্রেড ও রাইজ ঘি সমান না হয়, 
তাহ'লে ৬ঠ| নামার সময় অন্বিধ| হয়। মোটামুটিভাবে বল| চলে, ট্রেডগুলি, 
যত বড় হয় এবং রাইজগুলি যত ছোট হয় ততই ওঠা-নামার স্থব্ধ৷৷ অপর, 


“১৬৮ বাস্ত-বিজ্ঞান 


পক্ষে ট্রেডগুলি যত ছোট হয় এবং রাইজগুলি বত বড় হয়, সিড়ি ভেঙ্গে ওঠা 
ততই কষ্টকর হয়ে পড়ে। কিন্তু একথা একটা সীমানার মধোই শুধু সত্য ৷ 
বস্তুতপক্ষে ট্রেড ও রাইজের অনুপাতে ও মাপে একটা সুসামপ্রন্ত হ’লেই সিঁডিট| 
ব্যবহারের পক্ষে স্থবিধাজনক হয়। এজন্যে আমরা কয়েকটি খাঁখ-রুলের সাহাবা 
নিতে পারি £ 
(ক) ২ শবরাইজ-- ট্ৰেড==২৩" 
এ) রাইজ ৮ ট্রেড(ইঞ্চিতে প্রকাশ করলে)- ৬৬, 
৬ রাইজ এবং ১১" ট্রেড দু’টি নিয়মই মেনে চলে এবং এই মাপ দুইটি 
-বাঞ্চনীয়। ৭” রাইজ এবং ৯" ট্রেডও গ্রচলিত। ৬২" রাইজ এবং ১০" ট্রেড 
অথবা ৫২" রাইজ এবং ১২" ট্রেড-ও যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায় । বস্তুতপক্ষে 
“সি ড়িঘরেয় আকৃতি এবং একতল| থেকে দোতলার উচ্চতা অনুপাতে এ দু'টি 
-মাপ বেছে নিতে হবে । 
ফ্লাইট £ এক ফ্লাইট্‌ সিঁড়িতে ১২টির বেশী ধাপ দেওয়া! উচিত নয় । 
নেহাৎ জহৃবিধা হ'লে ১৫টি পর্যন্ত ধাপ দেওয়া চলতে পারে। কোনক্রমেই এক 
ফ্লাইট সিড়ির উচ্চতা ২৫** মি. মি.-র বেশী হওয়া! উচিত নয় । অন্যথায় সিড়ি 
ভেঙ্গে উপরে ওঠা কষ্টকর হয়ে পড়ে। এক ফ্লাইটে ন্যুনতম তিনটি ধাপ থাক! 
উচিত৷ | 
সি'ড়ির বিস্তার £ ধাপের রাইজ ও ট্রেড নিয়ে এতক্ষণ আলোচনা করেছি। 
সিড়ি কতটা চওড়া হবে এবার তা আমরা দেখব । ছু'টি লোকের পাশাপাশি 
ওঠা-নামার ব্যবস্থা রাখতে ধাপগুলিকে অন্তত: ৯১৫ মি মি চওড়া করতে হবে ৷ 
-ন! হ’লে সিঁড়ি দিয়ে আলমারি, টেবিল প্রভৃতি নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর নয় ন| ৷ 
স্থানাভাব হ'লে অন্ততঃ ৮৪* মি.মি. চওড়া রাখা উচিত। তিন-চার-তল। 
বাড়ীতে সিড়ি আরও বেশী চওড়া করা উচিত। 
হেন ও পায়ের তলার সিড়ির নোজিং থেকে মার্থার উপরের ল্যাবের 
( অথব| বীষের ) তলদেশ পর্যন্ত উচ্চতাকে বলে হেডরুল। লক্ষ্য রাখতে হবে 
সিডির সর্বত্র ধাতে অন্ততঃ; ২১৩৫ মিমি. হেড রুম থাকে ৷ 
ওয়াইণ্ডার £ সিঁড়িতে ওয়াইণ্ডার যদি এড়িয়ে ৰাওয়| যায়, তাহ'লেই 
সব্চেয়ে ভালো ৷ ব্যবহারের পক্ষে চতুষ্কোণ ফ্লায়া অনেক বেলী বানী ৷ 
“শেহাৎ যদি ওয়াইপার্স দিতেই হয়, তবে সি'ড়ির প্রথম ছুই-তিন ধাপে দেওয়াই 
ভালো, সিড়ির মাথায় নয়। তাহ'লে প| কস্কালেও মারাত্মক দুৰ্ঘটন| হবার 
"আশঙ্কা থাকে না। রেলিংংএর দিক থেকে ৪5৫ মি.মি. ভিতরে ওষ়াইপ্তার- 


সিড়ি ১৬৯ 


ধাপের গোয়িং অন্যান্য ধাপের গোয়িং-এর সমান হওয়া উচিত এবং কোন ক্ষেত্ৰেই 
এই স্থলে গৌয়িং-এর মাপ ২৩০ মি.মি.র চেয়ে যেন কম না হয় (চিত্র 
105-G ) | 

ল্যাণ্ডিং ঃ ল্যাণ্ডিংএর ন্যুনতম মাপ হওয়| উচিত ১৮৩০ % ১২২০ মি.মি. ৷ 
সিঁড়ির ধাপের বিস্তার যদি ৮৪০ মি মি. হয়, তাহ'লে ল্যাণ্ডিংএর নানতম মাপ 
হবে ১৬৮০ মি. মি.২ ১৩৮০ মি. মি. বর্গ মি,মি,। নাহ'লে আসবাবপত্র 
নামানো-ওঠানো কষ্টকর হয়ে পড়ে । ৰ ৷ 

ব্যালাস্ট্রেড ? ধাপের এক পাশে আছে খাড়া দেওয়াল, অপর পাশে 
মান্ষজনকে পড়ে-যাঁওয়া-থেকে রক্ষা করে একটি রেলিং । লোহা বা কাঠের 
শিকের উপর কাঠের অথবা কংক্রিটের একটি হাতল । মাটি থেকে খাড়াভাবে 
ঠা শিকগুলিকে বলি ব্যালাস্টার এবং সিঁড়ির সমান্তরালে শিকের মাথায় 
পাতা হাতলকে বলি হ্যাগু-রেল। 

ধাপের উপরের সমতল অর্থাৎ ট্রেডের সমতল থেকে হ্যা রেলের মাথা 
পর্যন্ত উচ্চতা রাখ! হয় ৮১৫ মি.মি.। শিকগুলি ১২৫ থেকে ১৫* মি.ষি. দূরে 
দূরে বসানো হয় ১ প্রতি ধাপে দু’টি ক'রে । ১৫০ মি.মি -র বেশী ফাক হ'লে 
ছোট ছেলে গলে পড়ে যেতে পাঁরে । লোহার শিকগুলি সাধারণত: ১৬/১৮ 
মি.মি. পযন্ত ব্যাসের হয় 

নোজিংঃ নোজিং ২৫ মি.মি-র চেয়ে বেশী করা করা হয় না। অধুনা 
নোজিং-এর প্রচলন কমে গেছে । আজকাল বরং নোজিং-এর প্রান্ত থেকে 
বাপের তলা পর্যন্ত এক-ঢালে পলেম্তারা ক'রে দেওয়া হয়। অর্থাৎ রাইজটা 
এলনে থাকে না, বাইরের দিকে ২৫ মি.মি. ঝুঁকে থাকে । 


দশন সলিচ্ছেদত 
লোহার কাজ 
(স্টাক্চারাল স্টিল-ওয়ার্ক ) 


শনি, বাড়ী তৈরির কাজে আমরা যে লোহা ব্যবহার করি, 
সেগুলি হয় () ঢালাই-লোহ! (কাস্ট-আররণ) অথব। (8): পেটাই- 
লোহা! (রট২ায়রণ ) কিংবা (৷); ইস্পাত (পিল) । ঢালাই এবং 
পেটাই-লোহার ব্যবহার ক্রমশঃ কমে আসছে। গৃহ-নির্মাণ-শিল্পে ইস্পাতেরই 
এখন ব্যাগক ব্যবহার.। প্রসঙ্গতঃ জেনে রাখা. উচিত লোহার সঙ্গে উপ 
ক্ার্বনের' অন্থপাতের উপরেই লোহার জাত নির্ভর করে।  ঢালাই-লোহাঁর 
কার্বনের অনুপাত সবচেয়ে বেশী__শতকর! ১২ থেকে ৬৪ ভাগ পধন্ত। 
অপরপক্ষে পেটাই-লোহায় কাঁবনের অন্পান্ত সবচেয়ে 'কম--হাজার-কর' 
এক ভাগের কম। ইস্পাতে কার্বনের অনুপাত, মাব্ামাৰি। উধ্বপক্ষে 
১২% পৰন্ত ৷ 

জাললাহু-ওলনহ্াল্ল কাজত 2 ঢালাই-লোহাতে দু'টি স্থবিধ|-- 
(0) যে-কোন ছাচে এটিকে ,সহজে ঢালাই কর। যায় । ফলে লোহার-গেট, 
রেলিং, র্যালাসট্রেড, জানালার গ্ৰেটিং, ব্যাকেট, ঘুলঘুলির জাকরি,- স্তম্ভ 
প্রভৃতি কাজে ঢালাই-লোহার নক্সা-কাটা নানারকম ডিজাইন তৈরি করা যায়। 
কিছুদিন আগেও লোকে নানারকম নক্মা-কাটা ডিজাইন পছন্দ করতো! ; ফলে 
তখন ঢালাই-লোহার রেলিং, স্তম্ভ প্রভৃতির, প্রচলন ছিল বেশী । আধুনিক 
স্থপতি-বি্যায় সরলতাকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে--তাই ঢালাই-লোহার 
গাৰিহাৰও ক্ৰমশঃ কমে আসছে। তবু জানালায় গরাদের বদলে ঢালাই-লোহার 
গ্রিল ব| গ্রেটিং, গেট প্রতৃতিতে ঢালাই-লোহা'র ব্যবহার এখনও যথেষ্ট ৷ 
(i) চালাইলোহার দ্বিতীয় স্ববিধ| হচ্ছে এতে ইস্পাতের মতো মরিচা বা 
‘মরচে’ লাগে না। 

কিন্তু ঢালাই-লোহাঁতে কতকগুলি. বড় রকম অন্থবিধাও আছে; 
&). ইন্পাতের চেয়ে ঢালাই-লোহা৷ ওজনে ভারী, (5) তৈরি করার সময় 
লোহার ভিতর ষদি বাতাসের বুদ্বুদ্‌ থেকে যায় বা অন্য কোন রকম অন্তনিহিত 
গলদ, থেকে যায়, তবে সেটা বাইরে থেকে সহজে বোঝা যায় না ফলে 
ঢালাই-লোহা ভারবাহী অঙ্গ হিসাবে সবসময় ব্যবহার করতে ভরসা হয় না । 


~~ 
al 


_ লোহার কাজ - ১৪১, 
(ii) এ ছাড়! ঢালাই-লোহ। থ্ৰি ই ভঙ্গুৱ-_আঘাতে ভেঙে যেতে পারে। 
পেটাই লোহা অথবা ইন্পাতে এ অন্বিধা নাই। ৰি 
ঢালাই-লোহার স্তম্ভ 2_ যেখানে ছাদের ওজন কম, (যেমন অঙ্প- চওড়| 
বারান্দার ছাদ)-_সেখানে ছাদের. ভাব, বইবার জন্তু ঢালাই-লোহার স্তম্ভ বা ' 
কলামের ব্যবহার আছে। অধুনা এর বদলে আর. সি কলাম-ই সচরাচর 
ব্যবহৃত হয়। তবু পুরানো বাড়ীর মেরামতির কাজে--অথব| পুরানো! বাড়ীর 
সঙ্গে সমত! রক্ষা কারে নতুন-অংশ তৈরি করার সময় ঢালাই-লোহার 


স্তম্ভ আজও আমাদের ব্যবহার করতে | 
হয়। তাই এর কথাও জেনে রাখতে ৰ AE 
হবে। চিত্র 10:-এ একটি 
ঢালাই-লোহার গোলাকৃতি স্তম্ভের 
নক্সা, দেওয়া হয়েছে।। £-চিহ্নিত 
অংশটি স্তম্ভের: পাদদেশ ব! বেসৃ। 
C-চিহ্নিত অংশটি স্তম্ভের শীৰ্ষ বা 
কাপ । দু'টি অংশেই চারটি ক'রে 
ছিদ্র আছে। এর ভিতর দিয়ে বণুটু 
পরিয়ে অপর অংশের- সঙ্গে শ্রাটতে 
হবে ৷ এ 
ঢালাই-লোহার স্তম্ভ সাধারণতঃ 
নার, এর ন্যুনতম ব্যাস 
হওয়া উচিত ১০০ মি, মি. এবং ধাতব 


চিত্র--1096 


. অংশ ১৮ মি. মি. অপেক্ষা কম হওয়া .9.0.-কংক্রিটের মেঝে ১ ০-- ক্যাপ বা শীর্ষ, 


উচিত নয় 1..য়ে বল্টুর সাহায্যে বেস্‌: ইস্পাতের রেষ্ট 5.0 কলাম য়া 
ও ক্যাপূকে জট হক হার STS ১৮, চা রশ ॥ 
মি, মি. অপেক্ষা কম হওয়া উচিত ঘ:০.-বনিয়াদের কংকিট। '_ 
নয় । বেস্‌ ও ক্যাপের কোকরের ভিতর গ্ৰেণ্চিহ্নিত কলামটি ঢুকিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। 

শুধু ডালাই-লোহার স্তম্ভই নয়, যে-কোন কলামের ৪ মনে রাখ! 
উচিত, কলামের ব্যান উচ্চতার সঙ্গে একটা অন্পাত. রক্ষা করে চলে. 
উচ্চতার অনুপাতে ব্যাস যদি কম হয়, তাহ'লে কলাম মাঁঝখানে বেঁকে যেতে 
পাৰে এবং ভেঙে যেতে পারে ৷. এইভাবে বেঁকে যাওয়াকে: বলে বাকৃলিং-। 


৯৭২ বাস্ত-বিজ্ঞান 


তাই ঢালাই-লোহার স্তম্ভ ব্যবহারের সময় দেখে নিতে হবে স্তম্ভের ব্যাস 
যেন উচ্চতার বিশ-ভাগের চেয়ে কম লা হ্য়। 
ইস্পাতের কাজ ঃ ইস্পাতের বা স্টিলের নানারকম প্রকারভেদ আছে; 
যথা--মা ইল্ড-স্টিল, হাই-টেন্সাইল-স্টিল প্রভৃতি । বাড়ী তৈরির কাজে 
আমরা যে লোহার বীম, এযাজেল, ক্লিট, জয়েন্ট, লোহার-ছড় প্রভৃতি ব্যবহার 
করি, সেগুলি মাইল্ড-গ্টিল। লৌহ কারখানায় উত্তপ্ত লৌহ-পিগকে ( যখন সেটা 
প্রায় কাঁদার মতো নরম থাকে) নানা দিক থেকে চাপ দিয়ে এ আকারে 
পরিণত করা হয়। এ-কে বলি রোচ্ড-স্টিল-সেক্শান। চিত্র_107-এ 
চৌদ্দ রকমের রোল্ড-স্টিল-মেকৃশানের নক্স। দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য, 
এগুলি সব সেকৃশানাল-এলিভেসান । 
সুজি শল্দেল সলিচষ্ম £ 
E © == | |. বীম ঃ জমির সঙ্গে সমান্ত- 
রাল বা প্রায়-সমান্তরাল কোন 
5 R. [77776 তিনি নে 
য়েস্ট, গাঙার, লিণ্টেল, পালিন 


LTE? 0 পঙ্ক ভদৰী পেসার 
শা 6081 RL ; 


নাম বীম ৷ 


এ জয়েন্ট; লোহার রোল- 
TL নি | / \ স্টিল আই-সেকৃশান বীমের 
Er £ H Tr, 


প্রচলিত নাম জয়েস্ট। 
চিত্ৰ 107 গাডার ঃ যখন কয়েকটি 


= স্বোয়ার বা সম-চতুদ্ধোণ, ম- ফ্যাটঃ ভীবিবাভী কু: = 
২ রাউও বা গৌল; .4._ইকোয়াল এনে = ছোট ছোট ভারবাহী বীম 


এ৷ ন গাজেল। 0. আনইকোরাল  বৃহ্দাকার একটি প্রধান বীমের 
8৯৯৬৭ মা এ} উপর ভার ন্তস্ত করে, তখন সেই 
% জেডসেক্সান। ও আই-দেক্শান। মা. বুহদাকার বীমকে গার্ডার নামে 

বাধ জা অনেক সময় অভিহিত করা হয়। 

পিলার ঃ মাটি থেকে খাড়াভাবে দাড়ানো কোন ভারবাহী অঙ্গকে 
সাধারণভাবে বলা হয় স্তম্ভ বা পিলার। পিলার সব সময়ে কম্প্রেখনে 
খাকে এবং পিলার সব অবস্থাতেই মাটি থেকে ঠিক খাড়াভাবে থাকে-_অর্থাৎ 
গুলনে থাকে । গ্রসঙ্গতঃ জেনে রাখা যেতে পারে, যে ভাঁরবাহী অঙ্গ 
কষ্শেশনে আছে অথচ মাটি থেকে খাড়াভাবে নেই অর্থাৎ ওলনে নেই 
তাকে বল! হয় স্ট্রীট)? পিলার সেক্শানাল-গ্ল্যানে চতুষ্কোণ হ'তে পারে, 


লোহার ৰাজ ১৭৩০ 


ছর-কোণ। ব। জাট-কোণাও হ'তে পারে, বৃত্ত ব| বৃত্তাভাসও হাতে পারে। 
ইট, লোহা, পাথর বা কাঠ দিয়ে পিলার তৈরি কর| হয়। | 

কলম ঃ যে পিলারের সেক্শানাল-প্র্যান বৃত্ত বা বৃতাভাঁস, তাকে সচরাচর" 
বল! হয় কলম। চল্তি ভাষায় অবশ্য কলম ও পিলার শব্দ -দু’টি সমাৰ্থক ৷ 
কলম রি-ইনফোর্সড কংক্রিট, লোহ! অথব| ইট-পাথবের হ'তে পাঁরে। কাঠের 
পিলারকে বল! হয় পোস্ট । আমরা বাংলায় কলমকে থাম ও পোন্টকে 
খুঁটি বলতে পারি । 

স্ট্যানশন 3 রোল্ড-স্টিল-সেকশানের বিভিন্ন আকারের অঙ্গ জোড়া দিয়ে 
খুব বেশী ভারসহ পিলারের নাম স্ট্যানশন ৷ 

প্উল-স্উযালস্প-স্ন 2 বৃহদারতন বাড়ীতে, বিশেষতঃ চার-পাঁচতলা 
বা তারও বেশী উঁচু বাড়ী-তৈরির কাজে রোল্ড-স্টিল আই-সেকৃশানের স্ট্যানখন 
পিলার হিলাবে আজকাল বহুল-ব্যবঘৃত। সমস্ত বাড়ীর ওজনট। বীম, জয়েস্ট, 
গার্ডার প্রভৃতির মাধ্যমে এই স্ট্যানশনগুলির ওপর ন্যস্ত করা হয়। স্টিল- 
স্ট্যানখন ব্যবহার ন| করলে এক্ষেত্রে নীচের দিকের তলায়_অর্থাৎ একতলা 
ব| দোতলায় দেওয়ালগুলিকে অহেতুক বেশী চওড়া করতে হ’ত। ফলে ঘরগুলি 
খুব ছোট হয়ে ঘেত---খরচও পড়তে| বেশী। লোহার স্ট্যানশঙ্দ এবং লোহার 
বীম, গার্ডার প্রভৃতি দিয়ে বাড়ীর একটি কাঠামো তৈরি ক'রে পরে ইটের 
দেওয়াল তোলার এই ব্যবস্থাকে আমর! বলি ক্ৰেম্‌ড্‌-্টবাক্‌চার-কন্সটীক- 


'শন। লোহার এ কাঠামোকে বলা হয় স্টিল-ক্ষেলিট।ন বা লৌহ-কঙ্ক'ল ৷ 


সাধারণত: আই-সেকৃ্শান লোহার সাহাধ্যে স্টযানশন তৈরি করা হয়। 
অনেক সময় ওজন এত বেশী বইতে হয় যে, একটিমাত্র আই-সেক্খান লোহার 
তৈরী স্ট্যানশন যথেষ্ট হয় না। তখন ছুই বা ততোধিক আই-সেকৃখান 
লোহাকে প্লেটের মাহায্যে এটে ব্যবহার করা হয়। সেই রকম স্টযানশনকে 
বলা হয় বিপ্ট-আপ.জ্ট্যানশন্স। 

আই-সেক্শান লোহার মাঝখানের শিরটিকে বলে ওয়েব এবং ওয়েধের 
দুই প্রান্তে ওয়েবের সঙ্গে সমকোণ রচনা ক'রে যে দু'টি লোহার পাত আছে, 
তাকে বল! হয় ক্ল্যাঞ্জ | বলা বাহুল্য, ওয়েব ও ফ্লাণ একসাথে কারথানার 
রোলিং মিল থেকে তৈরি হয়েছে_-তাদের জোড়াই-এর কোন প্রশ্ন ওঠে না। 
ওয়েবের গায়ে দু'টি ফ্র্যা্ কর্ণের সহজাত কবচ-কুগুলের মতোই । আমরা 
খন" বলি- কোন একটি আই-সেকশানের সাইজ ৩০* ৮১২৫ ৫) ৪৫ তখন- 
বুঝতে হবে দু'টি ফল্যাঞ্জেৱ বাইরের দিকের সমতল দু'টির দূরত্ব ৩** মি, মি,. 


র্‌ 3৭% ৰ বাস্ত-বিজ্ঞান 
ফ্ল্যা্জের চওড়া দিকের মাপ ১২৫ 'সি. মি. এবং প্রতি মিটার বীমের ওজন 
9৫ কিলোগ্ৰাম ৷ ৃ 
লম্ালদ্দি জোড়াই 8 স্ট্যানশনকে অনেক সময় লঙ্বায়' দিকে জোড়াই 
করার প্রয়োজন হয়। দু'টি কারণে) প্রথমত) রোল-ফ্টিল-সেকৃখানের 
রি ৰ _"প্ট্যানশনবযা বাজারে কিনতে 
পাওয়া বায়_-তা লম্বায় ছোট 
হ'তে পারে; তখন ' লক্বালম্বি 
জৌড়াই অপরিহাবি। দ্বিতীয়তঃ, 
19" দেখা যায় নীচের লায়স্ট্যানশনে 
যত বড় সেকৃশানের “দরকার 
ইয়েছে, ওপরের তলায় (যেহেতু 
নীচের তলার বীম, গার্ডার * 
প্রভৃতির ওজন বইতে হচ্ছে না) 
“ সেটা তত মোটা সেকৃশানৈর না 
: ই'লেও চলে। তখন লক্বালদি 
খরচ কমানোর জন্য ‘জোড়াই’ 
‘ব্যবহৃত হয়৷ চিত্র-108-এ 
চিতর-105 7২ একটি লঙ্বালঙ্বি জোড়াই-এর 
বল প্ল্যান এলিভেসান ও এও ভি 
.(সন্নাইদ্‌য্লেট ); ৮.0. ওয়েব-ক্লিট ৷ E দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে নীচের 
তলায় এবং ওপরের তলায় একই সেক্শানের স্টানশন আছে । অৰ্থাং 
এখানে 'আই-সেক্শানটি: লঙ্কায় ছোট হওয়ার জয়া জোড়াই দিতে হয়েছে । 
লক্ষ্য কারে দেখুন, ফ্যাঞ্জের দিকে দু’টি লোহার পাত--ওপৰে দশটা ও নীচে 
দশটা, স্বসাকুল্যে কুড়িটি রিভেট দিয়ে-এটে দেওয়া হয়েছেন উই লোহার 
পাতটিকে বলে কভার-প্লেট অথবা জ্প্লাইস্‌ক্লেট। এ-ছাড়াঁও শুয়েবের 
হুপাশে--এক-এক দিকে দু'টি করে সর্বসাকুল্যে চারটি ছোট ছোট ভ্যাপ্দেল 
প্লেটও বাট! হয়েছে বিভেট দিয়ে । : এ-কে বলি ওয়েব-ক্লিট ৷ 
চিত্র 109-এ9 একটি লকঙ্বালদ্বি জোড়াই দেখানে। ‘হয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রে 
নীচের এবং ওপরের "অংশে স্টযানখনে' একই মাপের আই-সেক্শান ব্যবহার 
করা'হয়নি।: এজন্যে ওপরের স্টযানশনে ফলা ভাংশে 'ছুটি বাড়তি লোহার পাত 
লাগানো হয়েছে।! এই ফীকণ্ভরানো লোহার পাতকে বলে প্যাকিং-সীস ৷ 


লোহার কাজ ১৭৫ 
তু 


প্যাকিং-গীস দু'টি নীচেকার আই-সেক্শানের করযাঞ্জের সঙ্গে ওলনে আছে। 
ফলে এর পর বুপ্রাইস্‌-প্লেট বা কভার-প্লেট আটিতে আর কোন অস্থবিধা 
নেই এছাড়াও যেহেতু ওপর ও নীচের 'আই-সেক্শীনের : ফর্যাঞ্চগুলি 
ঠিক উপর-উপর নেই, তাই একটি নি পাত টা মেবের 
সমতলে পাতা হয়েছে। একে বলা 
হয় বিয়ারিং-প্লেট ৷ এখানেও ওয়েব- 
ক্লিটের সাহায্যে জোড়াইটাকে আরও 
মজবুত করা হয়েছে । 

বেস্কনেক্শীন £  স্ট্যানশন- 
গুলিকে বনিয়াদ অংশে, মাটির সঙ্গে 
দৃঢ়ভাবে আট্কাবার জন্য আমরা 
যে ব্যবস্থা করি); তাকে বলে টা 
কনেক্শান। 

চিত্র_1109-এ একটি স্ট্যানশনের 
পাদদেশের বেমুকনেক্শান দেখানো 
হয়েছে) প্ল্যান (৮), এলিভেসান 
(E) এবং এণ্ড-ভিযুগুলি.. বুঝবার 
চেষ্ঠা করুন স্কেচ দেখে | লক্ষ্য ক'রে 


দেখুন ঃ 109 ন 
ৰ 6:1১ পাকি গীস; ৯.৮. 
(i) স্টানশনটিকে একটা চতুক্ষোণ স্জ্াঁস-প্লেট'; 8-৮--বেদ-্েউ ; 


লোহার পাতের ওপর রাখা হয়েছে। 78 
জমির সমান্তরাল এই আসনটিকে বলে বেজ্-প্লেট। 

() স্টানখনের দু'পাশে * ধ্ল্যা ছুটির সঙ্গে প্রায়-ত্রিকোণাকৃতি 
( ট্রাপিজিয়ামের আকারে ) দু'টি লোহার প্লেট আটা হয়েছে । এ ছু টির নাম 
গাঁসেট-স্লেট। এক-একটি গ্যাসেট-প্লেট দশটি রিভেটের সাহায্য বন্যাগ্জের 
সঙ্গে আটা হয়েছে। নীচের দিকে ' এটিকে একটি এযাজেল আয়রনের সঙ্গ 
সাতটি রিভেটের সাহায্যে অ’টি৷ হয়েছে। 

(01) নেই এযাঙ্গেল আয়রনর্টিকে চারটি রিভেটের সাহায্যে বেদ্‌- -প্রেটের 
সঙ্গে, আটা হয়েছে। এই এযাদ্েল' ৰ 'নচরাচর বেস এ্যাঙেল 
বলা হয়। 


tt 


১৭৬ বাস্ত-বিজ্ঞান_ 


(iv) Eচিহ্নিত এলিভেসানটি প্রকৃতপক্ষে Y-Y-লাইন বরাবর কাটা 
একটি সেক্শানাল-এলিভেসান ৷ এখানে লক্ষ্য ক'রে দেখুন, বেস্‌-এযাঙ্গেলকে 
যে চারটি রিভেটের সাহাষ্যে বেস্‌-প্লেটের সঙ্গে আটা হয়েছে সেগুলি ভিন্ন- 
জাতের । তার একদিকে (উপর-দিকে) রিভেটের মাথাটা উঁচু হয়ে আছে; 
কিন্তু নীচের-দিকের মাথা চ্যাপ্টা । এধরনের রিভেটকে বলে কাউণ্টার- 


সাঙ্ষ রিভেট ৷ 


চিত্ৰ--110 


1,.&.--ৰেস্‌-এযাঙ্গেল ;B.P._—বেম্-প্লেট iW.C.—ওয়েব-ক্লিট 208. BOE > 
ওরে । ফঁূক্লাঞ্জ। 0৪.8. কাউণ্টার-সাঙ্ধ রিভেট ; ঈ__রিভেট ৷ 


সাধারণ রিভেট ও কাউণ্টার-সান্ক রিভেটের তফাৎ বোঝাবার জন্য পাশে 
দু'টি চিত্র দেওয়া হয়েছে। এ-সঙ্বন্ধে পরে আলোচনা করা হৰে। | 


লোহার কাজ 


১৭৭ 


এখানে প্রশ্ন হতে পারে, বেম্‌ত্যাঙ্গেলের সঙ্গে যে. মাতটি_রিভেটের 
সাহায্যে গাসেট-প্লেটটিকে আটা হয়েছে, তার মাঝের পাচটি রিভেটের মাথাও 
তো ভিতর-দিকে (্ন্যাঞ্চের গায়ে লাগার জন্য ) অস্থবিধার স্ষ্টি করবে। 
রস্ততপক্ষে এই পাচটি রিভেট-ও কাউন্টার-সাঙ্ক হওয়া উচিত ৷ 

(০) অনুরূপভাবে এগু-ভিমুটাও XXু-লাইনে কাট! সেক্শানাল এণ্ুভিয়ু ৷ 

(০1) আই-সেকৃশানের ওয়েবে দুদিকে ছুটি ওয়েব-ক্লিট আছে। এ-ছুটির 
প্রত্যেকটি ওয়েবের সঙ্গে এবং বেস্-প্রেটের সঙ্গে যথাক্রমে চারটি ও দুটি: 


বিভেটের সাহায্যে আটা! আছে । 


বীম <= স্ভয৷লশশলেল ত্কীভভাই 2 লোহার বীম সাধারণতঃ 


হয় আই-লেক্‌শান জয়েণ্ট । যখন 
বেশী ভার বইতে হয়, তখন বিভিন্ন 
রোল্ড-স্টিল সেকৃশানকে জোড়াই 
ক'রে বিল্ট-আপ বীম তৈরি করা 
হয়। চিত্র__]11-এ কয়েকটি বিণ্ট- 
আপ সেকৃশান এবং তার স্কেচ দেওয়া 
হয়েছে। 

বিণ্ট-আপ বীমে জোড়াইয়ের 
কাজ সাধারণতঃ রিভেটের সাহায্যে 
করা হয় | কখনও কখনও ওয়েল্ডিং 
করেও জোড়াই করা হয়। এই 
বীমগুলি স্ট্যানশনের ওয়েব অথবা 
ফ্ল্যাঞ্জ অংশের সঙ্গে জোঁড়াই করা৷ 
হয়। স্ট্যানশনের সঙ্গে বীম, জয়েস্ট 
বা গার্ডারকে আটবার সময় গ্যাঙ্গেল্‌- 
ক্লিট দিয়ে আমরা কিভাবে জোঁড়াই 
করি, তা চিত্র_112 থেকে বোঝা 
যাবে | এক্ষেত্রে স্ট্যানশনটি একটি 


চিত্ৰ 11 

A_আই-সেকশান বীমের দুদিকে প্লেট: 

1-_ছুটি আই-সেক শান বীম প্লেট দিয়ে আটা; 

€-দুটি চ্যানেল সেকশান বীম প্লেট দিয়ে 
আটা; 

1)_চারটি এাঙ্গেল আয়রনকে ছুটি খাড়া 


(ভাৰ্টিক্যাল) এবং ছুটি মাটির সমান্তরাল 
(হরিজণ্টাল ) প্লেটের সঙ্গে আটা | 


কভার-প্লেট-যুক্ত আই-সেক্‌শান ৷ অর্থাৎ চিত্র--111-এর A-চিহ্নিত বিণ্ট- 
আপ মেকৃশানটিকেই যেন খাড়াভাবে স্ট্যানশন হিসাবে ব্যবহার কর! হয়েছে । 
লক্ষ্য ক'রে দেখুন, বীমগুলির ফ্ল্যাঞ্জ এবং ওয়েব ছুটি অংশেই ক্লিট দিয়ে স্ট্যান- 


13 


১৭৮ ধাস্ত-বিজ্ঞান 
শনের সঙ্গে জোড়াই করা হয়েছে। স্কেচ চিত্র তাকায় আমর! একই চিত্রে 
ওয়েবকনেক্শান এবং ফ্ল্যাঞ্জ-কনেক্‌শা'ন দেখতে পাচ্ছি । 
জ্ঞোড়াছ্‌ $ রোন্ড |! 
স্টিল সেক্শানের দুটি অংশ 
যুক্ত করতে আমর! নিম্নলিখিত _ 
তিনটি পদ্ধতির যে-কোন একটির 4 
ব্যবস্থা, করি :.. (ক)- রিভেট ৷ 
জোড়াই। (খ) বোণ্ট-নাট ৷ 
জোড়াই; গ) ওয়েল্ডিং 1. 
(ক) রিভেট জোড়াই £ 
চিত্র_-1)3-এ একটি রিভেটের 
সেক্শানাল-এলিভেসান দেখা 
যাচ্ছে। ওপরের অর্ধচন্দ্রাকতি: 
অংশটা রিভেটের মাথা বা; 


চিত্ৰ -112 চন $ এ 
গ্লগা--ফ্লাঞ্জ কনেক শান ; ওয়েব কনেক শান ৷ রিভেট-হেড ৷ [চিন্কিত অংশ 
ক্লিট; 0,P_ কভার প্লেট । টাকে বলে স্যাদ্ধ । রিভেটের 


্তাঙ্ক ২৫ মি. মি. থেকে ৭৫ মি. মি. পর্যন্ত ল্গা হয়; এবং এ-চিছ্িত ব্যাস ১৭ 
মি.মি. থেকে হি মি. পর্যন্ত হ'তে পারে । শ্যাঞ্ষের দৈর্ঘ্য এবং রি 


= । চিত্র-1£8 ্ 
- 0.18- সাধারণ রিভেট ; = 0.ছ-=কাউন্টার-সাঙ্ক রিভেট ৷ নি 

‘মাপ অর্থাৎ ব্যাস পরস্পরের উপর নির্ভরশীল নয় । ৪১ মি.মি. ক্তাঙ্গের একটি _ 
'রিভেটের ব্যাস হ'তে পারে ১৯, ১২, ১৫ অথবা ২০ মি.মি. ৷ কিন্তু রিভেটের ৷ 
‘অন্যান্য অংশের ৪, ৮ ইত্যাদির মাপ ব্যাসের উপর নি্ভরশীল। সেই | হিসাব: 
ছে বিণ: ৪৯১৭৫ ৯ এ. b= nt ১ এ. 1 
লোহার প্লেটে রিভেটের জন্য প্রথমে একটি ছিদ্র করা হয়। এটা ডি 
“কাৰে, করা৷ হয় অর্থাৎ, ধারালো রেডের সাহায্যে কুরে কুরে কেটে__অথবা 


লোহার কাজ ১৭৯ 


পাঞ্চ ক’ৰে; অর্থাৎ, ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে জোর দিয়ে কট্‌ ক'রে কেটে। 
ক্ষেত্রবিশেষে, ছুটি পদ্ধতি মিলিয়েও কাজ করা হয়--অর্থাৎ প্রথমে ছোট 
ব্যাসের একটি ছিদ্ৰ পাঞ্চ করে, পরে রিভেটের ব্যাসের মাপে ড্রিল করা হয়। 
ছিদ্র করার পর উত্তপ্ত রিভেটের স্যাঙ্কটি সেই ছিদ্রে পরিয়ে দেওয়া হয়। 
হেডটিকে চেপে ধ'রে অপর প্রান্তে একটি ইলেকট্বিক্‌ হাতুড়ি দিয়ে পিটানে৷ 
হয়; কলে সেদিকেও অনুরূপ একটি মাথা হয়ে যায়। রিভেট পরাবার পূর্বে 
আশপাশের ছিত্্গুলিতে বোণ্ট-নাট পরিয়ে কষে দিতে হয় । রিভেট ঠিকমতে| 
" পরানো হয়েছে কিনা একটি হাতুড়ির সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়। রিভেটের 
মাথায় আঘাত ক'রে শব্দ শুনে বুঝতে পার! যায় রিভেট ঠিক বসেছে কিনা । 
চারজন কমাঁর একটি দল দিনে প্রায় শতখানেক রিভেট লাগাতে পারে। একটি 
রিভেটের কেন্দ্ৰবিন্দু থেকে অপর রিভেটের কেন্দ্রের দূরত্বকে বলে পিচ। এই 
‘পিচ’-এর উধ্বতম ও নিয্নতম সীমারেখা অনতিক্ৰম্য। সেই নির্দেশ হচ্ছে; 

নানতম পিচমস্ন্এক রিভেটের মাথার কেন্দ্রবিন্দু থেকে নিকটতম রিভেটের 
মাথার কেন্দ্ৰ বিন্দুর দূরত্ব, অর্থাৎ ‘পিচ’ কোন ক্ষেত্রেই রিভেট-ব্যাসের আড়াই 
গুণের কম হবে না । 

উধ্বতম পিচ-পিচ কোন ক্ষেত্রেই “৩২ ৯৮”এর বেশী হবে না এবং 
৩০০ মি. মি-এর বেশী হবে না ( এ-ক্ষেত্রে ‘ হচ্ছে তার মধ্যে যেটি অধিকতর 
সরু তার বেধ বা “থিকৃনেস? | 

পর পর ছুই-সারি রিভেট যখন চিত্র__109-এর গ্যাসেট-প্রেটের মতে৷ 
সাজানো হয়, তখন আমরা বলি সেগুলি স্ট্যাগার ক'রে সাজানো হয়েছে । 
রিভেট যে প্লেটে আটা হচ্ছে, তার প্রাস্তসীম। থেকে সেটিকে অন্ততঃ রিভেটের 
ব্যান অনুসারে নির্দিষ্ট ন্যুনতম দূরত্বে বসাতে হবে | যেমন ২% ২২, ২৫ মি.মি. 
রিভেট এই দূরত্ব যথাক্রমে ৩০, ৩০, ৩২ মি.মি.। 


৩৮ Go AC Soo ১৫০ ১৭৫ | 


= i ‘A =e 
T | কী ২০. ২২- ২৮.১৪৫ ৫৫ ৯০. ১ 

Zn | রিভেটের 
| TMC 8৬ PRR ORE LAL 
| CE XK TX ৯0৫৮215৬০৬৭ 
| বুল ॥% KEK চে Bt . ৫৫-৬০ 


এ্যান্ষেল-আয়রনে অর্থাৎ ক্লিটে রিভেটের অবস্থান 
চিত্ব (14 কোথায় হওয়া উচিত, তা চিত্র_-114 দেখেই বুঝতে 
পারা যাচ্ছে শুধু এ্যান্দেল-আয়রন নয়, চ্যানেলের ক্ষেত্রেও ও তালিকা 


১৮০ বাস্ত-বিজ্ঞান 


প্রযোজ্য | এ্যাঙ্গেল অথব| চ্যানেলের &-চিহ্িত অংশের দৈদ্যের ওপর 
রিভেটের মাপ ও অবস্থান নির্ভরশীল ৷ 
/১-চিহ্নিত্‌ অংশের দৈঘ্য ১০০ মি,মি, অথবা তদূৰধৰ, হ’লে তবেই ছুটি রিভেট 
বসানোর প্রশ্ন উঠবে । তাই A যখন ১৪০ মি.মি, হয়েছে, তখনই 0 এবং D-র মাপ 
লেখা হয়েছে । বল| বাহুল্য তালিকায় লেখ! সংখ্যাগুলি মি.মি.-তে প্রকাশিত ৷ 
চিত্র_-115-এ অঙ্ুরূপভাবে একটি আই-সেকসানে ফ্ল্যাঞ্জের মাপের X এবং 
রিভেটের ছিদ্র দুটির দুরত্বকে % ব'লে চিহ্নিত করা হয়েছে। নিম্নলিখিত 
তালিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে Y কিভাবে X-এর উপর নির্ভরশীল ৷ সংখ্যাগুলি 
মিলিমিটারে প্রকাশিত ; 
X= ৪০৬৫ ৭৫ ৯৩. ১০০ ১২৫ ১৫০ ২০০ 


Y= ২০ ৩৫ ১৩৮ ৫০% ৫৫ ৬০. ৯০ ১০০ 


বিভেটের 
ব্যামল ৬ ৯. ১২ 7১৪ ১৬ ১৮ ২০ 
ওয়েল্ডিং আজকাল বাস্তশিল্পে রিভেট অথবা 
বোণ্ট-নাট ব্যবহারের পরিবর্তে ওয়েন্ডিং-এর ব্যবহার 
চিত্ৰ 185 অধিক প্রচলিত ৷ ওয়েন্ডিং কাজে কয়েকটি বিশেষ সুবিধা 
আছে; (i) অল্প সময়ে বেশী জোড়াই করা যায়; (11) রিভেট অথবা বোণ্ট- 
নাটের চেয়ে খরচ কম) (ii) কনেকৃশানে ক্লিট কম লাগে, গ্যাসেট-প্লেটের 
প্রয়োজনই হয় না) ফলে সর্বসমেত ভারবাহী স্ট্রাক্চারের ওজনও কমে। 
ওয়েল্ডিং-এর নানা পদ্ধতি আছে; যথা-__মেটাল-আর্ক-ওয়েল্ডিং ; অক্তি- 
গ্যাসিটিলীন-ওয়েন্ডিং ; থারমিট-ওয়েন্ডিং ইত্যাদি । 
লোহার তৈরী ট্রাসঃ 'ঢালু-ছাদের' পরিচ্ছেদেই আমর! দোচালা, 
যুক্ত-দোচালা, বাঁজা-পোস্ট ট্রাস, রাণী-পোস্ট ট্রাসের কথা জেনেছি । স্প্যান 
' যেখানে বেশী, সেখানে কাঠের ট্রাস অত্যান্ত ভারী হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে 
লোহার এযাঙ্গেল-আয়রন দিয়ে ট্রাস তৈরি করলে খরচ কম পড়ে । স্প্যান 
ষেখানে ৯ মিটারের চেয়ে বেশী, সেখানে কাঠের বদলে লোহার ট্রাসেই 
স্থবিধী। এছাড়া, কাঠের চেয়ে লোহার ট্রাসে আরও কিছু সুবিধা আছে। 
স্থায়ী কাজ হ'লে বলতে পারি, লোহায় ঘুণ ধরে না, আগুন লাগে না; ফলে 
লোহার ট্রাস দীঘস্থায়ী। অস্থায়ী কাজের ক্ষেত্রে বলতে পারি বোল্ট-নাট খুলে 
লোহার মেশ্বারগুলি বার বার ব্যবহার কর! চলে, সহজে স্থানান্তরিত করা চলে 
__অপরপক্ষে কাঠের জোড়াই বার বার খুলে লাগানো স্মুবিধাজনক নয় । 


লোহার কাজ - ১৮১ 


চিত্র_116-এ কয়েক রকমের লোহার: ট্রাসের নক্সা দেওয়! হয়েছে। 

-চিহ্ছিত নর্থ-লাইট ট্রাম সাধারণতঃ কারখানায় ব্যবগ্ধত হয়। ৪-চিহ্নিত 

অংশে কাচ লাগানো! হয় । ফলে, কারখানার ভেতর যথেষ্ট দিবালোক প্রবেশ 

করতে পারে। -চিহ্নিত হ্যামার বীম ট্রাস খুব বেশী প্রচলিত নয়। 0-চিহ্নিত 
ত শেড: 


| ৰই 
৩ 9০% 
NoRTu-Licut or Saw 7০27) f 


HamMueR 136 


চা TRuss lk 
১৭০০ ৮ EAN 1055 


H 


ARchen Truss 


CANTILEVER Thuss 


চিত্র_ 816 
4 নর্থ লাইট; হামার বীম ; 1) ফিং ট্রাস। কাচি ট্ৰাস; মান ট্রাম; 
9-_ক্যা্টিলিভার। ল- আর্চড, ট্রাস। 
ট্রাসগুলি ৭৫ থেকে ৯ মিটার স্প্যানে বহুল-ব্যবহৃত। 1)-চিহ্নিত ফিং ট্রান 
১৫ থেকে ১৮ মিটার পধন্ত স্প্যানে ব্যবহার করা চলে। কাঁচি ট্রাম, ক্যান ট্রাস 


এবং আর্চড ট্রাস বড় বড় স্প্যানের ক্ষেত্রে তৈরি করা হয় । 


১৮২ বাস্ত-বিজ্ঞান 


চিত্র -117-এ এ জাতীয় একটি ফিং ট্রাসের অর্ধেক-অংশ বড় ক'রে আঁকা 
হয়েছে ৷ মটকার কাছাকাছি অংশের জোড়াই-স্থলটি আরও বড় ক'রে দেখানো 
হয়েছে। আই-সেক্‌শান পাঁলিনের সঙ্গে এল-হুক দিয়ে কিভাবে এ্যাস্বেস্টস-সীটকে 
জোড়াই করতে হবে, সেটাও লক্ষণীয় এযাস্বেস্টস-সীটের সমান্তরাল প-চিহিত 
এ্যাঙ্গেল-আয়রন দুটিকে বলে প্রিন্দিপ্যাল রাফ. টার । এর সঙ্গে লম্বভাবে যে 
মেম্বারগুলি আছে (চিহ্নিত) সেগুলিও এযাঙ্গেল-সেক্শান ৷ কিন্ত চিহ্নিত 
মেস্বারগুলি ফ্যাট-আয়রনের সেক্শান। গাসেট-প্লেটের সাহায্যে কিভাবে এগুলি 
নাট-বষ্ট,র (অথবা রিভেটের) মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, তা-ও লক্ষণীয় । 


CLEAR SPAN 


.. চিত্র)? 
৪ আই-সেক্শান পালিন। 1৮--জে-হক ; ০-_লিম্পেট বা টুগী-ওয়াসার ; এ-__মটকা; 
৪ গাসেট-প্লেট ; £এাসকেন্টদ্দীট ; &_রাফটার। ॥-স্ট্রাট। 


লোহার তার ৬ মি:মি. ব্যাসের চেয়ে বেশী মোটা লোহাকে বলি রড '_ 


বা লোহার-ছড় ; ৬ মি. মি-এর চেয়ে সরু হ'লে তাকে বলি লোহার-তার বা 


লোহার কাজ এবি. 


{ 


ষট্‌ + ৰ: 
গ্যালভানাইজ.ড ওয়্যার ৷ টিনের পাতের মতে৷ তারেরও ‘গেজ’ আছে ॥ 


তারের ব্যাস, প্রতি ফুটের ওজন প্রভৃতি গেজ-অনুসারে সুনির্দিষ্ট লোহার. টু 


মাপ সাধারণতঃ ‘এস্‌-ডাব্‌.লু-গেজ’' অর্থাৎ স্ট্যাপ্তার্ড-ওয়্যার-গেজে উল্লিখিত হয়" 
এছাড়া বাৰ্নিংহাম-ওয়্যার-গেজে অর্থাৎ বি. ডাব লু জি-তে উল্লিখিত হয়। 
বেড়া-দেওয়ার কাজে আমর। যে তার ব্যবহার করি, তা দু'-রকম__প্রেন- 
গ্যালভানাইজ.ড-ওয়্যার বা পাঁধারণ-তাঁর এবং বাৰ্বভ ওয়্যার ব| কীটা-তার। 
প্লেন-গণলভান৷ইজ,ড-ওয়্যার 2 গ্যালভানাইজড-তার তৈরি করা হয় 
তিনটি, চারটি, পাঁচটি অথবা সাতটি সরু তার জড়িয়ে । আমরা তারের 
মাপ উল্লেখ করতে বলি ‘৪/১২ মাপের তার" । তার অর্থ ১২ গেজের চারটি! 
তার একত্রে জড়ানো ৷ নীচের তালিকাটিতে বিভিন্ন প্রকার তারের প্রতি 
হন্দরের ওজন নেওয়া হয়েছে । এ থেকে আমাদের কাজের প্রয়োজনে কতটা 
তার লাগবে, তা আমরা হিসাব ক'রে বার করতে পারি £ 
তারের মাপপ্রতি হন্দরের দৈৰ্ঘ্য | তারের মাপ প্রতি হন্দরের দৈৰ্ঘ্য 


৩/৮ ১,০৮০ ৫৩৭ ফুট ৪/১৪ ১০০৮৮০১3৬১১ ফুট 
৩1১০ 2০০ খনি 8 ও ৫/১২ প্ৰ PONTE 19 
৩৬১,521 ৫ ১৩ 44574117777, 
৩|১২ 2৮১৮০১১২৬৯১ এ €1১৪ TRB 
8/১১ দেখে ডা ৭৬৫ ১ €/১৫ HHA FAS PLS BURT 


৪/১২ ০3৫8, ৭/১৩ 4 ৬৯৬ 


কঁট|-তার 2 দুটি গ্যালভানাইজ্‌ড তার জড়িয়ে তার গায়ে তারের কাটা 
আটকে কীটা-তাঁর তৈরী করা হয়) প্রতিটি তাঁর ১২ অথৰা ১৪ গেজের। বার্ব 


বা কাটাগুলি দুই রকমের 
হয়। তারের গায়ে কীটা শম 
জড়ানোর পদ্ধতিও আবার =) 


দু'রকমের। কখনও কীটা- চি 
গুলি একটিমাত্র তাঁরকে জড়িয়ে থাকে, কখনও ছুটি তারকেই ৷ চিত্র_119-এর 
প্রথম চিত্রটি একটি দু'ুখো কাটার, দ্বিতীয়টি এক তারের উপর জড়ানো চার-মুখো 
কাটার, এবং তৃতীয় চিত্রটি দুই-তারের ওপর জড়াণো! একটি চার-মুখো কাটার ৷ 
১২নং এস. ডাবলু, জি. ছু-মুখে। কাটা-তারের প্রতি হন্দরের দৈর্ঘ্য 
(কাট! ৫" তফাতে একটিমাত্র তারে জড়ানো) 7৯৭৬৮ 
১২নং এস্‌ ডাবলু, জি. চার-মুখো কাটা-তারের প্রতি হন্দরের দৈর্ঘ্য 
( কাটা ৬" তফাতে দুইটি অথবা একটিমাত্র তারে জড়ানো) 2১,৭৪০! 
১৪নং এস্‌. ডাবলু. জি. চার-মুখো কীটা-তাৱের প্রতি হন্দরের দৈৰ্ঘ্য 
( কাটা ৬" তাতে একটিমাত্র তারে জড়ানো) 7 ২,৫৮৪", 


Cer 1০৯, 
এ + 5 


এক্ৰাদ্দশ পন্রিচ্ছেন্ছ 
CALCUITKL 


দরজ৷-জানালার পাল্লা 
(শাটাৰ্ন 


স্পল্লিল্ল 2. চতুর্থ পরিচ্ছেদেই বল| হয়েছে যে, দেওয়ালের সঙ্গে ক্ল্যাম্প, 
হোল্ডফাস্ট অথবা! হর্ন দিয়ে দরজা-জানালার চৌকাঠকে স্বস্থানে ধারে রাখা হয়। 
পাল্লাগুলি এই চৌকাঠের সঙ্গে যুক্ত থাকে । এমনভাবে এগুলি কন্জার সাহায্যে 
ফেমবা চৌকাঠের সঙ্গে লাগানো হয়) যাতে আমর! পাল্লাগুলি ইচ্ছামতো 
খুলতে অথবা! বন্ধ করতে পারি। প্রথমতঃ, আমর! ঘরে জানালা দিই কেন? 
আলো-বাতাস আসার জন্য, বাইরের দৃশ্য দেখতে পাওয়ার জন্য । কিন্তু বিভিন্ন 
খতুতে, দিনের বিভিন্ন সময়ে, জীবন-যাত্রার বিভিন্ন প্রয়োজনে আমরা আলো: 
বাতাস এবং দৃষ্টিশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই ৷ স্থতরাং আমরা পাল্লাগুলি 
কখনও খুলে রাখতে, কখনও বন্ধ রাখতে চাই । শুধু তাই নয়__আমরা কখনও 
শুধু আলো, কখনও বা শুধু বাতাস ঘরে আসতে দিতে চাই ৷ কখনও বাতাস 
চাই, কিন্তু ষেন দেখা না যায়; আবার কখনও চাই আলো, কিন্ত দৃষ্টিপথ 
উন্মুক্ত করতে চাই ন| ৷ তাই আমর] বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের পাল্লা 
ব্যবহার করি। কাচের শাপি বন্ধ ক'রে আমর) হাওয়া, ধূলো প্রভৃতিকে রুখতে 
পারি, অথচ আলো আমার বাধা থাকে না। অপরপক্ষে কাঠের পাল্ল বন্ধ ক'রে 
আলোবাতাস উভয়ের পথেই আমরা বাঁধা স্থষ্্র করতে পারি। অনেকে চৌকাঠ 
বেশী চওড়| ক'রে, একদিকে শাপির পাল্লা এবং অপরদিকে কাঠের পাল্লা 
লাগান। এতে আলো-বাতাস দুটিই ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করা যাঁয়। বলা 
বাহুল্য, এতে খরচ আরও বেশী পড়ে । 

কিন্তু পাল্লার কাজ তো শুধু আলো আর বাতাসের নিয়ন্ত্রণ নয়__তৃষ্টিপথের 
সামনে বাধা স্থষ্টি করাও তার দায়িত্ব ৷ এই কারণেও পাল্লার রকমফের 
করতে হয় । যেষন_-স্নীনঘরে অথব| পায়খানায় হাওয়ার প্রয়োজন শয়ন 
কক্ষের মতো জরুরী নয়; সে-ক্ষেত্রে দু'একটি ঘুলঘুলি থাকলেই হয়তো যথেষ্ট 
হ'তে পারে। জানালা করলে আলো ঠিকই আসবে, কিন্তু আমরা চাই 
ঘরটাকে চোখের আড়াল করতে। তাই আমরা এক্ষেত্রে ঘষাঁকাচের 
( গ্ৰাউণ্ড-গ্লাস) পাল্লা পছন্দ করি। আবার খয়ন-কক্ষে হয়তে। আমরা 
কখনও হাওয়া চাইছি--কিন্তু বাইর থেকে যাতে দেখ! না যায়, সে ব্যবস্থাও 
ভাইছি। এক্ষেত্রে আমরা! খড়খড়ি দেওয়ণ পাল্লার শরণাপন্ন হই । 


দবজা-জানালার পাল্লা ১৮৫ 


মোটকথা, প্রয়োজন ও খরচের কথা| মনে রেখে কোন্‌ জানালায় কি জাতীয় 
পাল্লা। ব্যবহার করবো তা স্থির করতে হবে ৷ এবার দেখা যাক, পাল্লার কত 
ভাবে রকম-ফের হ'তে পারে । 

শ্শেণী বিভাগ ৪ (ক) যেখানে পাল্লা-বন্ধ-অবস্থায় আলো-বাতাপ ৷ 
এবং দৃষ্টিশক্তি তিনটিকেই রুদ্ধ করতে চাই, সেখানে ব্যবহার করি-- 

() লেজেড পান্ল। ; (1) লেজেড ও ব্রেসেড পাল্প। ; (5) ক্রেম্ড 
ও লেডেজ পাল্প। ; 11) ফ্রেম্ড ও প্যানেল পাল্লা; (৮) ফ্লাম্‌ পাল্ল৷ ৷ 

(খ) যেখানে পাল্লা-বন্ধ-অবস্থায় শুধু হাওয়া ও দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ করতে চাই, 
অর্থাৎ আলো-কে আটকাতে চাই না, সেখানে ব্যবহার করি-- 

(৮) ঘবাকাচের পাল্লা ৷ 

(গ) যেখানে শুধু হাওয়া অথবা বৃষ্টির ছাটকে বন্ধ করতে চাই, সেখানে 
লাগাই 

(৮1) শার্জির পাল্লা) ৷ ৷) অংশত: শার্পির এবং অংশত; 
কাঠের পাল্ল।। 

৷ঘ) যেখানে শুধু দৃষ্টিশক্তি এবং প্রথর আলো রুদ্ধ করতে চাই, আমরা 
সেখানে ব্যবহার করি 

(৮) অনড় খড়খড়ির পাল্লা ( ফিব্পড্‌লুভার শাটার); (৯) নিয়ন্ত্রণ 
যোগ্য খড়খড়ির পাল্লা (এযাডজাস্টেব রেডেড লুভার ) বা ভেনিশিয়ান, 
শাটার। 

এখন প্রত্যেকটি পাল্লার বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে। 

লেডেজ পাল্লা £ স্বন্ন-মূল্যের বাড়ীতে এটি বহুল-ব্যবহৃত । অপেক্ষা" 
কত উন্নত স্পেসিফিকেশনের বাড়ীতেও সানঘর, রান্নাঘর প্রভৃতিতে দরজা 
ও জানালায় এজাতীয় পালার ব্যবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। প্রা 
১৫০ মি.মি. চওড়া এবং ১৮ থেকে ২৫ মি.মি. পুরু কাঠের তক্তা পাশাপাশি 
সাজিয়ে এই লেজেড পাল্লা তৈরি কর! হয়। মাটি থেকে খাড়ীভাবে রাখা, 
এই পাশাপাশি-আাটা তক্তার নাম ভাৰ্টিক্যাল ব্যাটেনস্‌_-আমরা তাদের 
খাড়া তক্তা বলতে পারি। 

চিত্রব_119-এর A একটি লেজেড পালী। এতে পাঁচটি খাড়া তক্ত। 
আছে; আর এই খাড়া তক্তাগুলি ওপরে, মাঝে ও নীচে তিনটি মাটির-সজে- 
সমান্তরাল কাঠের তক্তা দিয়ে আটা আছে। এই তিনটি কাঠকে বল! হয় 
লেজার বা লেজ। এগুলি সচরাচর ৭৫ থেকে ১২৫ মি.মি. চওড়া, আর 


১৮৬ বাস্ত-বিজ্ঞান 


১৮ থেকে ২৫ মি:মি. মোটা তক্তার হয়। লেজের সঙ্গে খাঁড়া তক্তাগুলি সু 
দিয়ে এ'টে দিতে হয়| 


খাড়া তক্তাগুলিকে পাঁশা- 
পাশি সাজিয়ে দিলেই চলবে 
না। তাহ'লে গ্রীষ্মকালে যখন 
তক্তাগুলি শুকিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে 
যাবে, তখন জোড়াই-স্থলে ফাক 
দেখা যাবে। এজন্য খাড়া 
তক্তাগুলি পরস্পরের সঙ্গে টাং- 
এ্যাশু-এুভ জোড়াই ক'রে 
দিতে হবে ৷ চিত্ৰ--'20-তে 
এ-জাতীয় পাল্লার একটি সেকৃ- 
শানাল-এলিভেসান একে 
ন পাচটি খাড়া তক্তায় সর্বসমেত চারটি টাংএাও-গ্র'ভ 
জোড়া হবে ৷ যে-কোন একটি জোড়াই (৪-চিহ্নিত জায়গাটি ) বড় ক'রে 
নীচে দেখানো হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, বা দিকের 
তক্তাটিতে একটি নাক বেরিয়ে আছে (সচরাচর ১০ মি.মি 
থেকে ১২ মি মি. পর্যন্ত পুরু)। আর ডান দিকের তক্তায় 
সমর একটি খাজ কেটে এ নাকটিকে ঢুকিয়ে দেওয়া 82 
হয়েছে। এরকম জোড়াই করা হ'লে গ্রীষ্মকালে তক্তাগুলি চিত্র_-120 
খন শুকিয়ে যাবে, তখনও জোড়াই-স্থলে কাট দেখা যাবে না) 


দেখানো হয়েছে চিত্র-121-তে। শালকাঠে অত্যন্ত বেশী ফাটি দেখা যায়, 
এজন্য, শালকাঠের তক্তায় এই দ্বিতীয় পদ্ধতিই বাঞ্ছনীয় ৷ এক্ষেত্ৰে দুদিকের 
কাঠেই খাজ কাটা হয় এবং একটি সরু কাঠে গৌজ (২৫২৬ মি.মি. মাপের) 
ও ফাকের মধ্যে ওপর থেকে পরিয়ে দেওয়া হয়। সমান সমান দূরে খাজ 
দেখানোর জন্য চ-চিহ্নিত স্থলে বাড়তি খাজ কাটা হয়েছে। একে বলা হয় 


লেজেড ও ত্ৰেসেড পান্ত! ঃ চিত্র-119-এর 1) লক্ষ্য ক'রে দেখুন ৷ 
aes বসত: একটি লেজেড পারা লেজগুলি অঙ্ুরূপ কাঠ দিয়ে কোনাকুনি 
যুক্ত করা আছে। এই কোঁণাকুণিভাবে আঁটা কাঠগুলিকে বলা হয় ত্ৰেস ৷ 


দরজা-জানালার পাল্লা । ১৮৪ 


ব্রেন লাগানে। হ'লে পাল্লাটা আরও মজবুত হয় ॥ এগুলিও ক্ক দিয়ে, খাড়া 
তক্তার সঙ্গে আঁটা থাকে । 

চিত্র__119-এর B-তে লেজ ও রেশ মিলে যেন ওপর নীচে পর পর ছুটি 
ইংরাজী ‘2:-অক্ষর রচনা, করেছে ৷৷ দরজা অথবা জানালা যদি দুই-পাল্লার 
হয়, তাহ'লে অপর পাল্লার ব্রেসগুলি এমনভাবে আঁটতে হবে, যাতে ওপরে নীচে. 


2,10৬ 
a ২7] 


INE 


--জোড়াই-করার আগের Ge A হয়ে যাবার পৰ; 
0__এলিভেসান; &_কাঠের গৌজ ২৫ *৬ মি. মি.১৮-_ফল্ষ্‌ জয়েণ্ট ৷ 
দুটি উন্টো প-অক্ষরের মতো! দেখতে হয়। অর্থাৎ অপর পাল্লার ব্রেসগুলি 
ডান দিক থেকে বা! দিকে না নেমে, যেন বী দিক থেকে ডান দিকে নামে । 
চিত্র-_122-এ লেজেড ও ব্ৰেসেড পাল্লার একটি এলিভেসান দেওয়| হয়েছে ৷ 
পাশে দেখানো "হয়েছে পাল্লার একটি নেক্শানাল-এলিভেসান। এর বিভিন্ন 
অংশের কি নাম তা চিত্রপরিচিতিতে লেখা হয়েছে ৷ 
ক্রেম্ড ও লেজেড পাল্প। 2 লেজেড পাল্লায় দুখানি কোণাকুণি বাড়তি 
কাঁঠ লাগিয়ে আমরা পেলাম লেজেড-ব্রেসেড পালা । এতে খরচ একটু 
বাড়ালো পাল্লাটি কিন্ত মজবুত হ’ল। এখন লেজেড"ব্ৰেপেড পাল্লাতে 


রি বাস্ত-বিজ্ঞান 
দু'পাশে আরও দুখানি কাঠ যদি লাগাই, তাহ'লে আমরা পাব ফ্রেমূড ও 
ৰ লেজেড পান্না। কিন্তু একটা কথা ৷ এতক্ষণ 
লেজ ও ব্রেসগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে 
জোড়াই করা হচ্ছিল না। ফ্ৰেম্ড ও 
লেজে পাল্লায় চতু্দিকের ফ্রেমের কাঠগুলি 
পরস্পরের সঙ্গে মার্টিস-টেনন্‌ অথবা ডাভ- 
টেইল জোড়াই দিয়ে যুক্ত থাকে ৷ 
ত্রেস-বিহীন অবস্থাতেও অর্থাৎ শুধু 
লেজেড পাল্লার চারপাশে ফ্রেম লাগিয়ে 
এ-জাতীয় পাল্লা তৈরি করা যায়। সে- 
ক্ষেত্রে পাল্লাটি অনেকটা ফ্ৰেম্‌ড ও প্যানেল 


চিত্র 122 
ওপরের লেজ; ৮- মাবের 
লেজ; ০--নীচের লেজ; এ--ব্রেস, পাল্লার মতো দেখতে হবে ৷ 
8117 ফ্ৰেম্‌ড ও প্যানেল পাল্লা! ? নাম 
শুনেই বোঝা যাচ্ছে ষে, এ ধরণের পাল্লায় থাকবে চারপাশে একটা ফ্রেম এবং 
মাঝখানে থাকবে প্যানেল-কাঠ। 


চিত্র_-123-এ লক্ষ্য ক'রে দেখুন A, 3, €, 1), })--এই পাচখানি কাঠ 
দিয়ে প্রথমে একটি ফ্রেম তৈরি করা হয়েছে। এর ভেতর খাজ কেটে E, চা 
এবং ৪» চা কাঠ চারখানি বসিয়ে দেওয়া ইয়েছে। এখানে A, B,C, D 
প্রভৃতি কাঠগুলি ফ্রেমের এবং ঢু. ও [-চিহিত কাঠগুলি হচ্ছে প্যানেলের ৷ 

এবার বিভিন্ন অংশের কাঠের শামের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক। মাটি- 
থেকেখাড়া কাঠ ছুখানি--যার গায়ে লেখা আছে 1)--সে দুটিকে বলা হয় 
স্টাইল। ছ' পাশের দুটি খাড়া স্টাইলকে ওপরে, মাঝে ও নীচে তিনখানি 
কাঠ দিয়ে যুক্ত করা-হয়েছে। জমির সঙ্গে সমান্তরাল এই কাঠ তিনখানির 


শাম ওপরের রেল (&-চিহ্নিত ), মাঝের রেল (৪-চিহ্নিত) এবং নীচের 
রেল (০-চিহ্নিত)। 


চিত্র -124-এ লক্ষ্য ক'রে দেখুন, তিনটি রেলেই নাক বা খাজ বের হয়ে 
আছে। এর ইংৰাজী নাম টেনন্‌। অপরপক্ষে যেখানে রেল তিনটি স্টাইলের 
মি হন দেখানে স্টাইলের ভেতরে খাজ কেটে রাখা হয়েছে একে বলে 
মটিস্‌ । অর্থাৎ স্টাইলে মৰ্টিস্‌ এবং রেলে টেনন্‌ দিয়ে আমরা! রেল ও স্টাইলে 


৷ দরজা-জানলার পালা ১৮৯ 


মৰ্টিস্‌-টেনন্‌ না ক'রে আমরা ডাভ-টেইল্ড, মর্টিস্-টেনন্‌ ‘জোড়াইয়ের আশুয় 
নিই। ডাভ-টেইল্‌ জয়েণ্টের কথা ইতিপূর্বেই বল! হয়েছে । 

পাশের ছুটি স্টাইল ছাড়াও, অনেক সময় রেল-তিনটি অপর একটি কাঠ 
দিয়ে যুক্ত থাকে । "এই কাঠখানি স্টাইলের সমান্তরাল অর্থাৎ মাটি থেকে 
খাড়াভাবে থাকে । এই কাঠখানির নাম মুলিয়ান। ফ্ৰেম্‌ড ও প্যানেল 
পাল্লাতে মুলিয়ান সৰ্বত্ৰ বাবহৃত হবে, এমন কোন কথা নেই ৷ শুধু মুলিয়ানের 
ব্যবহার বড় ও যথেষ্ট চওড়া পাল্লাতেই লক্ষণীয় । 


চিত্ৰ-128 
A-_-উপরের বেল; 
0--নীচের ৰেল; 
[র--_প][নেল | Ee দ'- রেইজড পানেল। 


উপরে উল্লিখিত ছয়খানি কাঠ যুক্ত করলে আমরা চার-কোণীয় চারটি 
চৌক| ফোকর পাঁব। এ-গুলিই প্যানেল তক্তা দিয়ে ভরাট করা হয়। 
প্যানেলের কাঠগুলি স্টাইল, রেল ও মুলিয়ান কাঠের ভেতর খাঁজ কেটে বসানো 
হয়। চিত্র__122 লক্ষ্য করলে দেখ| যাবে, ঘ্-চিহ্কিত প্যানেল দু'টির আকৃতি 
চ-চিহ্নিত প্যানেল দুটির থেকে পৃথক ॥ চ-চিহিত প্যানেল ছুটির গভীরতা 
বেশী। এদের বল! হয় রেইজড-প্যানেল। স্টাইল অথবা রেলের দিকে 


১৯০ ) বাস্ত-বিজ্ঞান 
এগুলির গভীরতা ক্রমশঃ কমে যায়। অপরপক্ষে স্-চিহ্ছিত প্যানেল দুটির 
গভীরতা সর্বত্র সমান। 

সচরাচর স্টাইল ও রেলগুলি ৭৫ থেকে ১৫* মি. মি, পর্যন্ত চওড়া এবং 
৩৫ মি.মি থেকে ৫* মি. মি. পর্যন্ত পুরু হয়। কখনও কখনও নীচের রেল 
অথবা মাঝের বেলকে অপেক্ষাকৃত চওড়। করা হয়। 

শাপ্সির পাল্লা ?: শালির পাল্লায় প্যানেলগুলি কাঠের বদলে কাচের তৈরি 
করা হয়। শাস্সির কাচ, যাকে বলে উইণ্ডো!"গ্ৰাসগুলি ২ থেকে ৩ মি. মি. 
পর্যন্ত পুরু বা মোট! হয় । আরও বিস্তারিত ভাবে বল! যায়__সাধারণ দু-তিন) 
চার তলা বাড়িতে ২ থেকে ২'৫ মি. মি. পর্যন্ত পুরু কাচ আমরা ব্যরহার করি। 
কিন্তু খুব উচু বাড়িতে, যেখানে জানালার পাল্লাগুলিকে অবাধ ঝড়ের বেগ 
সইতে হয়, সেখানে ৩ মি. মি. পুরু কাচই প্রযোজ্য। প্যানেলগুলি এমন মাপের 
হুওয়া উচিত, যাতে বাজারে প্রচলিত কাচের সঙ্গে সেগুলি সমতা! রক্ষা করে । 
তা না হলে ছাট-কাট হিসাবে অনেকখানি কাচ বাদ যাবে । সে জন্য প্রথমেই 
জেনে রাখ। উচিত নির্মাণকারীর! কী-মাপের কাচ সচরাচর বাজারে ছাড়েন। 
সে তথ্যটি এই রকম £ 

২ মি.মি. পুরু কীচ-৩৬ ৯ ৫০,৪০ ৯ ৬০,৫০ > ৭৬ (প্রত্যেকটি মাপ সে.মি.) 

২৫এ্ এও -৩৬১৫৫০,৪০১৫৬০,৬২১৫১২২( ও এ) 
যেহেতু কাচ-ব্যবসায়ীরা কাচের মাপ সেট্টিমিটারে উল্লেখ করেন, তাই 
“সেভাবেই বলা হুল । 

এর চেয়ে বেশি পুরু কাচকে বলা হয় শীট-গ্রীপ। সেগুলি 9 মি. মি. 
পুক্ল। সচরাচর দোকানের শো-কেস-এর জন্য এই জাতের বড় মাপের কাচ 
ব্যবহ্ধত হয়। প্রসঙ্গতঃ জেনে রাখা যেতে পারে, বোতলের কাঁচ, ইলেক্‌ট্ৰক- 
বান্বের কাচকে বলা হয় ক্রাউন-গ্লা । ; 
7. ঘষা-কাচ ব। গ্ৰাউণ্ড-গ্রাসের উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। এগুলি আলো 
যাতায়াতের পথ দেয় কিন্তু দৃষ্টপথে বাধার সৃষ্ট করে। এই গ্রাউণ্ড-গ্লাসে 
নানা জাতের নক্সা তোলা হয়। কাচের একদিকটা হয় মস্ণ। এ-দিকটা যেন 
বাইরের দিকে থাকে এবং ভেতর দিকে অমস্থণ তলটা থাকবে । এই ঘবাকাচে 
সাধারণ কাচের চেয়ে খরচ একটু বেশি পড়ে। মোটামুটি বলা যায়, দাম 
শতকরা ১০ ভাগ বেশি । 

ইদানিং আর এক জাতের কাচ আবিষ্কৃত হয়েছে, যার ভেতর দিয়ে আলো 

যায়, “কিন্ত উত্তাপ যায় না। অর্থাৎ কাচে রোদ পড়লে ঘরের ভেতর 
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আলোকিত হয়; কিন্তু রৌদ্রের তাপে ঘরটা উত্তপ্ত হয় না। বাতামুকুল বা 
এয়ারকপ্ডিশন করা৷ কক্ষের পক্ষে এই কাচ অত্যন্ত সুবিধাজনক। যতদুর 
জানি, . কাচ বিক্রেতা ছুটি কোম্পানি এই ধরণের কাচ বাজারে আমদানী 
করেছেন; হিন্দুস্থান পিলকিন্টন্‌ গ্লাসের এই ধরণের তাপ-পিরোধক কাচের 
নাম! ক্যালোরেক্স এবং বোস্বাইয়ের শ্রীবল্পভ গ্রাস কোম্পানির কুলেক্স। 
প্রথমোভের স্থনাম বেশি । বলা বাহুল্য, এগুলি বেশ দামী ৷ তবু এ-প্রসঙ্গে 
বলি--ষদি আপনার ডুইংরুমে, অথবা শয়নকক্ষে অনিবাধভাবে একটি পশ্চিমের 
জানালা দিতে হয়, এবং সমস্ত বাঁড়িটার সঙ্গে সমতা রেখে যদি আপনি শাপি- 
পাল্লাই লাগাতে চান, তাহলে বেশি দাম দিয়েও ওঁ পশ্চিমের জানালায় তাপ- 
নিরোধক শাপি লাগানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে ৷ নচেং বছর-বছর ভারী পদা- 
বাবদ প্রচুর টাকা 'আজীবন ব্যয় করতে হবে 


চিত্র__195 চিত্ৰ--}26 
--_ উ অংশ সাদি, উ অংশ প্যানেল, ৩. ফিক্সড লুভার পালা , 
১ সম্পূর্ণ নাসির পাঁলা। 0- ক্লাস পালা |. 


কাঁচের বর্তমান (১৯৭৭) বাজারদর প্রতি বর্গমিটারে প্রায় পনের টাকা । 
'_ স্টাইল ও বেলের ভেতরের ফোকর আরও কতকগুলি সরু সরু কাঠের 
সাহায্যে ভরাট করা হয়। অর্থাৎ প্যানেলগুলি আকারে ছোট করা হয়। 
“ এখন এই কাঠের গায়ে কিভাবে খাঁজ কেটে কাচ লাগানো হয় তা চিত্র 
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127-এ দেখানো হয়েছে। .চিত্র--125 একটি ছুই-পাল্লার দরজা অথবা 
জানালা । তার বা দিকের পাল্লাটিতে (4-চিহ্নিত ). উপরের, $.অংশ শাসির 
পান্না এবং নীচের $ অংশ, কাঠের প্যানেল ৷ অপরপক্ষে চিত্র -125-এর 
ডান দিকের পান্না (.৪-চিহ্নিত) সম্পূর্ণ শাপির৷ বলা বাহুল্য, এরকম 
অর্ধনারীশ্বর দরজা বা জানাল! বাস্তবে তৈরি কর! হয় লা। দুটি বিভিন্ন 
'রনের পান্ধ। স্থানাভাবে একই চিত্রে দেখানো হয়েছে মাত্র । 
চিত্র_-135-এ আরও ছুটি লক্ষণীয় বিষয় আছে ॥ প্রথমতঃ, বা দিকের 
পাল্লার স্টাইল ছুটি সর্বত্র সমান চওড়া নয় । যেখান থেকে শাসি সুরু হয়েছে, 
সেখান থেকে ওপরের দিকে স্টাইল কম চওড়া এবং নীচের দিকে বেশী 
চওড়া। দ্বিতীয়তঃ, চিত্র দেখে বোঝা যাচ্ছে, প্যানেলটি 'রেইজড-প্যানেল' । 
চিত্র__124-এর ‘এ'-চিহ্নিত জোড়াই-স্থলটিকেই চিত্র--127-এ বিস্তারিতভাবে 
দেখানো হয়েছে। 
শাপিগুলিকে কাঠের খাজে ( রিবেটে বা রাবিটে ) বসানো হয়। এই 
খাজ অন্ততঃ ১২ মি. মি. গভীর হওয়া চাই। তারপর হাল্‌ক| কাঠের চিপিং 
দিয়ে অথবা পুষ্টির সাহায্যে কাচগুলিকে আটা হয়। কীটাগুলি ৭৫ থেকে 
১২৫ মি. মি. তফাতে বসানো হয় ছবির ফ্রেম বাঁধাইয়ের মতো ক'রে ৷ 
এসঙ্গতঃ, জেনে রাখা যেতে পারে থে, পুঠি তৈরি করতে নিম্নলিখিত 
উপাদানগুলি লাগে। এক কে. জি. হোয়াইটিং পাউডার এবং ৬০ গ্রাম শুক্‌নো 
' হোয়াইট-লেডকে প্রথমে পৌনে-চারশ গ্রাম আন্দাজ তিসির তেলে মিশিয়ে 
কাদা করা হয়। তারপর সেটিকে একরাত ভিজে কাপড়ে জড়িয়ে রেখে দিতে 
হয়। পরদিন এ কাদার মতে৷ নরম জিনিসটিই পুটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 
_ খড়খড়ির পাল্প। ; খড়খডির পাল্লা ছু'রকমের হ'তে পারে। প্রথমতঃ, 
খড়খডিগুলি ছু'পাশের স্টাইলে খাজ কেটে বসানো হয়। সেগুলি বাহিরদিকে 
চাল দেওয়া থাকে। এতে বৃষ্টির জল বাইরের-দিকে পড়ে। এ ধরনের 
পালায় খড়খড়ি ইচ্ছামতো খোলা ও বন্ধ করা যায় না। এ-কে বলে ফিক্সড 
লুভার’ পাল্লা। চিত্র_-125-র বা দিকে “৩*চিহ্নিত পাল্লাটি এর উদাহরণ ৷ 
বল! বাহুল্য, এটি বাইরের-দিক-থেকে আঁকা এলিভেসান্‌। পাল্লাটির নীচের 
দিকে প্যানেল করা! হয়েছে। . 
দ্বিতীয় রকমের খড়খড়ি পাল্লায় খড়খড়ি ব| পারখীগুলি ইচ্ছামতো! খোলা 
এ বন্ধ করা যায়। সেখানে খড়খড়িগুলির ছুই প্রান্তে দুটি পিন্‌ ( চিত্র--128 ৮) 
থাকে এবং স্টাইলের ভিতর গর্ভ কেটে এই পিন্গুলি এমনভাবে .লাগানে। থাকে ' 
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যাতে, পাখীগুলি ঘুরতে পারে। এই পাখীগুলি একটি খাড়। বাতার সঙ্গে যুক্ত. 
থাকে। এই বাতা নীচের দিকে নামিয়ে বাঁকিয়ে দিলে পাখীগুলি খুলে যায় 
এবং হাওয়৷ যাতায়াতের ব্যবস্থা উন্মুক্ত ক'রে দেয় (চিত্র__128)| আবার 
এই 4-চিহ্নিত বাতা ওপর-দিকে ঠেলে উঠিয়ে দিলে, L চিহ্নিত পাখীগুলি 


বন্ধ হয়ে যায়। 


চিত্র--)2? চিত্ৰ--128 
ভিতর দিক থেকে; 13--বাইবরের দিক থেকে 4খড়খড়ি খোলার বাতা, 
[ চিত্র--127-এর'4 পালার ৪-চিহিত 1,--খড়খড়ি। ৪ স্টাইল , 
অংশের জোড়াই দেখানো হয়েছে। ] R_রেল; ৮--পিন,। 


ফ্রাস্‌ পাঞ্প।£ ফ্লাস্‌ পাল্লা তৈরি করতে হ’লে, প্রথমে স্টাইল ও রেল 
সহযোগে একটি ফ্ৰেম বানিয়ে নিতে হবে। তারপর একদিক থেকে ফ্রেমটি 
প্রাই-উড কাঠ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। অপরদিক থেকেও অনুরূপভাবে 
প্রাই-উড কাঠ দিয়ে ফ্রেমটি ঢেকে দেওয়া হবে; কিন্তু তার পূর্বে ছু'দিকের 
প্রাইউড কাঠের মাঝে যে ফাঁক, সেই ফাকটি কর্ক বা অন্য কিছু হাল্কা মিলিল 
দিয়ে(চিত্র__125-0) ভতি ক'রে দিতে হয়। 
দরজ।-জানালার বিভিন্ন অংশের প্রচলিত মাপ £ দরজা-জানালার 
চৌকাঠ, তক্তা, লেজ, স্টাইল প্রভৃতির মাপ বস্ততপক্ষে দরজ|-জানালার মাপের 
ওপর নির্ভরশীল । নিম্নলিখিত তালিকাটি থেকে প্রচলিত মাপ সম্বন্ধে একটা 
ধারণা করা যাবে) 
চৌকাঠের পাল্লার বেল, স্টাইল, 
দরজা:  _ মাপ কাঠ লেজ, ব্রেস 
(মিমি) (মিমি.) প্রভৃতির বেদ 
১ |  ফ্রেমড, প্যানেল বা কাচের 
ছুই পাল্লা ২৪০০ * ১৫০০ পৰ্যন্ত ৭৫ ১৫১৫০ ৪৫ ৯5 
এক পাল্লা ১৯৮০ ৯৫৯০০ 15.514 17 ৪৫ ৯০ 
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চৌকাঠের - পাল্লার বেল, স্টাইল, 
মাপ কাঠ লেজ, ব্রেস 
(মিমি.) (মি.মি) প্রভৃতি বেদ 


-২ | লেজেড ও ব্ৰেসেড 


ছুই পাল্লা ২১৩০ (১২০০ পর্যন্ত ৭৫১১১৫ ৫৭ ১০০ 
এক পালা ১৯৮০ ১৫৯০৭ ,  ৭৫১৯১১৫ ৫৭ ১০৫ 
জানাল! 2 

2 | কাচের দুই পাল্লা ১৫০০% ৯০০ » ৭৫% ৮৮ ৩৭ ৭০ 
এ. এ ১৫০০১৫১২২০৮ ৭6১১২ 8৫ < ৭৫ 

এ এক পাল্লা ১৫৭০ % ৬০* , ৭৫১৫ ৮৮ ৩৭ ৭৫ 

দ্র ঞঁ ১৫০০১ ৯০০ ৰ ৭৫ X ১০২ ৪৫ ৭৫ 

২ ৷ ব্যাটেনড, ছুই পালা (সাধারণ জানালা):..৭৫ ১১০২ ৫৭ ৭৫ 
ও এক পাল্লা Bn ৭৫১১০২ ৫৭ ৭৫ 


জানা থাক! দরকার, মাঝের লক রেলটিতে যেখানে অল-ডুপ অথবা কড়। 
‘লাগানে৷ হয়, সেটি মেঝে থেকে ৭৫০ মি. মি. ওপরে থাকা বাঞ্চনীয় । জানালার 
'নীটেকার সিলও সাধারণতঃ মেঝে থেকে ৭৫* মি মি. উচুতে বসে। 
অন্যান্য পাল্লা! £ উপরে বর্ণিত পাল্লা ছাড়া আরও অনেক রকমের পাল্লার 
ব্যবহার আছে। এদের আমরা “কজী-বিহীন পাল্লা’ বলতে পারি। যেমন-- 
কোলাপ.সিবংল্‌ দরজা, স্নাইডিং দরজা, রিভল্ভিং দরজা, রোলিং দরজা প্রভৃতি । 
উচ্চমানের বাড়ীতে অথবা বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে এদের ব্যবহার থাকলেও, 
সাধারণ বসতবাড়ীতে এগুলির প্রচলন কম। এজন্য এদের বিষয়ে,বিস্তারিত 
আলোচনা করা হ’ল না। 
বিভিন্ন পাল্লার তুলনামূলক সমালোচনা £ পাল্লা নিবাচনের সময় 
অন্যান্য স্পেসিফিকেসনের সঙ্গে সেটা সমতা রক্ষা করছে কিন দেখা উচিত। 
ছেঁড়া শাড়ির সঙ্গে জড়োয়। গহনা যেমন বেমানান, কাদার গাথনির সঙ্গে ফ্লাস্‌ 
" পাল্লাও তেমনি বেমানান ৷ আবার মোজেইক্‌-কর৷ মেঝে আর ভিন্টেস্পার- 
- করা দেওয়ালের মাঝে লেজেড পাল্লার অবস্থাও এ রকম। স্থুতরাং, প্রয়োজন 
.ও/ব্যয়-ক্ষমতার দিকে নজর রেখে এবং অন্যান J (ষ্টাপপিফিকেসনের সঙ্গে সঙ্গতি 
রক্ষা ক'রে পাল্লা! নির্বাচন করতে হবে । '' ই 
সাধারণভাবে বলা যার, সপ্ত| বাড়ীতে অথবা মধ্যবিত্তের বাড়ীর স্মানঘরে, 
‘রান্নাঘরে অথবা, পায়থানায় লেজেড 'পাল্পা ব্যবহার করা চলে । কিছু বেশী 
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খরচ করতে সক্ষম হ'লে লেজেড-ব্রেসেড পাল্লা করাই উচিত। এতে খাড়া 
তক্তাগুলি বেঁকে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে। অগ্প আয়ের লোকের বাড়ীতে 
শয়ন কক্ষে অথবা বৈঠকখান। গ্রভৃতিতে “ফ্রেমূড ও লেজেড পাল্লা, অনুমোদন- 
যোগ্য । প্যানেল পাল্লার ব্যয়ভার বহন করতে পারলে অবশ্য তাই বাঞ্চানীয়। 
রেইজ্‌ড প্যানেল অপেক্ষাকৃত মজবুত ও নয়নাভিরাম, কিন্তু খরচ আরও 
বেশী পড়ে। আমাদের বাংল! দেশের _ 
আবহাওয়া উষ্ণ এবং আদ্র । ফলে, 
হাওয়া চলাচল করা৷ এখানে খুবই বড় 
কথা । এজন্ত খড়খড়ির পাল্লার চাহিদা 
এদেশে চিরকাল থাকবে। ন্নানঘরে 
ঘষা কাচের পাল্লার কথা ইতিপূর্বেই 
বলা হয়েছে ৷ আজকাল ফ্রাস্‌ পাল্লার 
প্রচলন বেশ বেড়ে গেছে । বিশেষতঃ, 
ভালো স্পেসিফিকেসনের বাড়ীতে বেশ 
বেড়ে গেছে । তার কয়েকটি কারণ চিত্র 3129 
ম- রেল; 91-ভিতরের ছোট পাল] ৷ 

আছে। এ যুগে মান্তুষের সৌন্দয-  ॥৪- স্টাইল। 1 টাওয়ারবণ্ট; 
বোধ বদলে যাচ্ছে। প্যানেল পালার. ৪-লোহার গরাদ; €--চৌকাঠ। 
নক্মা-কাট| উচু-নীচু বিট অথবা স্টাইলে, রেইজ.ড প্যানেলের গায়ে আঁকাবীকা 
কন্কায় আর মান্ষের মন আরষ্ট হয় না। আধুনিক যুগে মানুষ সহজ সরলের 
অধ্যেই সৌন্দর্য উপলব্ধি করেন। সে কারণে পঙ্খের কাঁজ-কর। খিলানের বদলে 
সরল লিণ্টেল, খাজ-কাটা প্যারাপেটের বদলে স্ট্রীম্ডংলাইন ছাদের পাচিলের 
প্রচলন হচ্ছে, সেই কারণেই নক্সা-কাটা প্যানেল পাল্লার বদলে ফ্লাম্‌ পাল্লা লোকে 
পছন্দ করেন। আধুনিক বাড়ীর সঙ্গে ফ্লাস্‌ পাল্লাই ভালো সঙ্গতি রক্ষা করে। 
ক্লাস্‌ পাল্লা সরল, দৃঢ় ও মজবুত ; এতে ধুলাবালি বা ময়লা জমে ন] ৷ এগুলি 
পরিষ্কার করাও সহজ। 

আর একটা কথ|। সন্তা বাড়ীতে অনেক সময় যথেষ্ট জানাল! দেওয়ার 
অবকাশ পাওয়া যায় লা। এক্ষেত্রে আমরা দরজায় একটি বিশেষ ধরনের 
পালার শরণাপন্ন হ'তে পারি ( চিত্র-_129). রাত্রে ভেতরের ছোট ছোট 
পাল্লাগুলি খুলে রেখে দরজা বন্ধ ক'রে শোওয়া যায়। আমাদের দেশে 
্ীষ্মকাঁলে রাত্রে গুমট গরমে এই ধরনের দরজা বিশেষ স্থবিধাজনক | এজন্য 
সস্তা স্পেসিকিকেসনের বাড়ীতে আমর! এ-জাতীয় গরাদ-ভর! লেজেড-ব্রেসেড 
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পাল্লাকে বিশেষভাবে অনুমোদন করছি] কারখানার মেহনতি মানুষের 
বাড়ীতে, 'ব্যারাক্‌ বাড়ীতে, অথবা দু'এক কামরার সস্তা বাড়ীতে শয়নকক্ষে 
এণ্ডলি খুবই উপযোগী ৷ 

‘লালি লি্ভিছস $ : দরজা-জানালার ক্ষেত্রে চৌকাঠ অথবা পাল্লার 
গায়ে আমরা খেদব আনুষঙ্গিক জিনিস বিভিন্ন প্রয়োজনে লাগাই, তাঁদের বলে) 
পাল্লার ফিটিংস্‌ | ঠিকাদারকে দিয়ে ফুরনে কাজ করানোর সময় এই ফিটিংস 
গুলির জন্য পৃথকভাবে কোন দাম আমরা দিই না ৷ কি কি ফিটিংস্‌ দিতে হবে, তা; 


চিত্র--729 
টাওয়ার বণ্ট্‌। কড়া; ৯১ রেইজডংহেডেড, কু; ১০-_রাউও্ড-হেডেডস্তু 
৪3- কাউণ্টার-সানঙ্ধ জু, 4 অল-্প; ৪ কজা; ৮.৮. পার্লামেন্টারি 
কজা ৮1 আই-ছুক ৮.8. হ্যাল্প-বল্ট,। 


চুক্তির স্পেসিফিকেসনে উল্লিখিত থাকে এবং পাল্লার প্রতি বর্গফুটের অথবা বর্গ- 
মিটারের দর স্থির করার সময়েই এগুলির দাম ধ'রে নেওয়া হয় । প্রয়োজনানু- 
সারে এদের ভাগ ক'রে একে একে সবগুলির কথা আলোচনা করা ঘাক্‌। 

(ক) পাল্লা বন্ধ রাখার প্রয়োজনে বাংলায় ছিট্কানি কথাটা আমরা 
নানা অৰ্থে ব্যবহীর করি। ইংৰাজীতে টাওয়ার বণ্ট,, হিজরি, হ্যাস্প-বণ্ট, 
ক্যাচ-হুক বলতে বিভিন্ন বিভিন্ন জিনিস বোঝায় । অথচ, বাংলায় এই সবগুলি 
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প্রতিশব্দই ছিট্কানি। তাই আমর! বৈজ্ঞানিক পরিভাষা অথৰ৷ প্রতিশস্্রে, 
অভাবে ইংরাজী শব্দগুলিই এক্ষেত্রে ব্যবহার করবে ৷ | 

চিত্র--130-এ 2, এবং গু: দু’টি টাওয়ার বষ্ট। ভেতর থেকে পাল! বন্ধ 
রাখার প্রয়োজনে এর ব্যবহার খুব বেশী ৷. বাজারে এগুলি বিভিন্ন আকারের, 
এবং বিভিন্ন মাপের কিনতে পাওয়া ঘায়। দু'টি নমুনা এখানে সন্নিবেশিত করা৷ 
হ’ল। শুধু দৈধ্যের ওপরেই এর ব্যবহারের উপযোগিতা নির্ভর করে না। 
দেখতে হবে জিনিসটার দৃঢ়তা ও গঠন-নৈপুধ্য ॥ যে ঘরে একটিমাত্র প্রবেশপথ, 
সেখানে দরজাতে নীচের দিকে টাওয়ার বণ্ট, ব্যবহার করতে নেই। কারণ 
ঘরে লোক না-থাক|-অবস্থায় : ছিট্‌কানি পড়ে গেলে মুশ,কিল হাতে পারে । 
জানালায় ওপরে ৪ নীচে দু’টি টাওয়ার বণ্ট, ব্যবহার করা উচিত। এড 
জাস্টেব.ল্‌খড়খড়ি পাল্লায় শুধু টাওয়ার বণ্ট্‌ যথেষ্ট নিরাপদ নয়। 

দরজার ক্ষেত্রে চৌকাঠের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা কাঠের 
খিল লাগানোর ব্যবস্থা বহুল-প্রচলিত॥ চিত্র_131এ খিলের প্রান্ত- 
দেশের একটি নক্সা, দেওয়া হয়েছে। ২" ২১ অর্থাৎ ৫১৫২৫ মি মি. মাপের 
চিহ্নিত কাঠের, খিলটি বাংলা.“ অক্ষরের মৃতো দেখতে একটি লোহার 
ক্যাম্পের ( ]-চিহ্নিত ) ভেতর আট্কানো। আছে। দু'টি পাল্লার ফাঁক দিয়ে 
খুস্তি অথবা কাটা দিয়ে যাতে খিলট| বাইর দিক থেকে খোলা না যায়, তাই ৮: 
চিহ্নিত একটি কাঠের ক্লিট্‌ (বাংলায় এ-কেও ব্যাঙ বলা হয়) লাগানো হয়েছে ৷ 
খিল খোলবার অথব| লাগাবার সময় এই ক্লিট্‌টিকে ফুট্‌কি-চিহ্নিত অবস্থায় 
সরিয়ে নিতে হবে । বলা বাহুল্য, যেখানে দরজার, পাল্লা ভেতর-দিকে খুলবে, 
সেখানেই শুধু খিল লাগানে। চলে ৷ 

অনেক সময় হাফ-খিলও. লাগানো হয়। সে-ক্ষেত্রে খিলটি এ-প্রান্তের চৌকাঠ 
থেকে ও-প্রান্তের চৌকাঠ পযন্ত লম্বা হয় না। খিলের এক মাথ৷ একদিকের 
পাল্লার সঙ্গে জু দিয়ে (খুব কষে নয়) আটা থাকে এবং লোহার অথবা, কাঠের 
ক্ল্যাম্প অপরদিকের পাল্লায় থাকে । এখানেও ক্লু ব্যবহার কর! উচিত। 

এ-ছাড়াও শিকল, হুডুক। অল-ডুপ ( চিত্র__130-4,), হ্যাম্পবৰপ্ট, 
(চিত্র-130-.3.), অথবা দুটি কড়ায় ( চিত্র_130-]২) তাল! দিয়ে 
দরজা বন্ধ ক'রে রাখার ব্যবস্থা করা যায়। 

(খ) পার। খোল রাখার প্রয়োজনে আমরা সাধারণতঃ হিঞ্জক্লিট্‌ অথবা 
আইন্ছকের শরণাপন্ন হই; হিথ-ক্রিটু নানা আকারের হ'তে. পারে। 
চিত্র_-)32-এ A এবং ) দু'টি হিঞ্জক্লিট্‌। /-চিহিত ক্লিট্‌টি একটিমাত্র জ্ুব 
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সাহায্যে জাটা। এগুলি সাধারণতঃ বেশ কার্যকরী হয় না। অল্পদিন ব্যবহারের 
পরেই আল্গা হয়ে যায়; সে সময়ে হাওয়ায় যখন পাল্লা দোলে, তখন ক্লিট্‌টি 
পড়ে যায়। চ-চিহ্নিত ক্লিট্‌ কার্যকরী । দু’টি সুর সাহায্যে ক্লিট্টি একটি 
চৌকাঠের সঙ্গে ত্বা৷ আছে। আই-ছকগুলিও (চিত্র 130-1) কাধকরী। 


চিত্ৰ--131 চিত্ৰ--132 
&_বাফার ব্লক বা বালুঠেশ ; ৮_ক্লিটু বা = &--সন্ত| হিপ্ন কটু ৮- ভালো হিঞ্জ ক্লিট, 
ৰ্যাঙ; ০--খিল ৷ ৭--ক্লাপ্প; ৪_-চোঁকাঠ। ॥- চোঁকাঠ; D_কজ্জা; চু রিবেট। 


পাল্লা খোলা ও বন্ধ করার জন্য আমর! হিঞ্জ বা কন্জ| (চিত্র_-130-) 
ব্যবহার করি। সাধারণতঃ দরজায় ৪” (১০০ মি মি.) মাপের কজা এবং 
জানালায় ৩” (৭৬ মি. মি.) মাপের কজা দিই! পাল্লা সম্পূৰ্ণ খোলবার অর্থাৎ 
১৮০ ডিগ্রী খোলবার জন্য অনেকে সময় আমরা পার্লামেন্টারি কজার 
(চিত্ৰ _130-P.ম. ) সাহায্য নিয়ে থাকি । কখনও কখনও হীজকল-ডুমনি 
দিয়েও আমরা এক-পাল্লার দরজা বোলাই ৷ 

পাল্লা খোলবার সময় যাতে পলেস্তারার গায়ে আঘাত না লাগে, তাই 
চৌকাঠের গায়ে আমরা কাঠের একটি বালুঠেশ ( বাফার-ব্লক অথবা স্যাগু- 
রক ) লাগাই (চিত্র__131-8 )। 
_ ভদ্ত্বালথাজকেন কর্তব্য €% এই পরিচ্ছেদে বর্মিত সাধারণ 
সাবধানতা ছাড়াও কয়েকটি বিষয়ে তত্বাবধায়কের বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন ; 

(). কাঠের আশ কোন্‌ দিকে, সেটা লক্ষ্য রেখে যেন পাল্লায় রাযাঁদা মার! 
(গ্লেন করা) হয়। উপরিভাগ সিরিশ কাগজ বা স্তা্-পেপার দিয়ে ঘষে নিতে 
হবে, যাতে সেটা মস্ণ হয়। 

(i) কাঠের গভীরতা ও বিভিন্ন মাপ যেন নক্ম। অনুযায়ী হয় এবং তাতে 
যেন ফাটা দাগ বা স্তাপ-উড না থাকে। ছোটখাটো ফাটা দাগ অবশ্য পাকা 
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(0 পাল্লা তৈরি হবার পর রঙ লাগানোর আগে অনুমোদন করাতে 
হবে। তারপরই শুধু সেটি ঝোলানো! চলবে । যতদিন সেগুলি অনুমোদিত 
না হচ্ছে, ততদিন পাল্লাগুলিকে এমনভাবে গাঁদা দিতে হবে যাতে রোদ না 
লাগে। অনুমোদিত পাল স্বস্থানে ঝোলানোর অব্যবহিত পরেই প্রাথমিক 
রঙ (প্রাইম-কোট ৰঙ) লাগাতে হবে ৷ 

(৫) লেজেড ‘পর্যায়ের পাল্লায় দেখে নিতে হবে যাতে লেজ ও ব্রেসের 
প্রত্যেকটি কাঠ খাড়া-তক্তার গঙ্গে জু দিয়ে আটা থাকে৷ প্যানেল পর্যায়ের 
পাল্লায় জোড়াইগুলি নিখুত হয়েছে কিনা দেখতে হবে । কাচের পাল্লায় পুটি 
যেন সমান ক'রে ও সরলরেখায় লাগানো হয় । কাচ বসানোর জন্য কাঠের 
গায়ে অন্ততঃ ই" (১২ মি মি.) খাজ কাটা হয়। 

(৬) পাল্লা খোলা-অবস্থায় হিঞ্জ-ক্লিট্‌ লাগানোর পর পাল্লা যেন একটুও 
না নড়ে, সেট! দেখতে হবে ৷ টাওয়ার-বণ্ট,র ছিদ্র যেন ব্ট,র ঠিক নীচেই, 
থাকে । অর্থাৎ প্রতিটি টাওয়ার বট, খুলে ও বন্ধ ক'রে দেখে নিতে হবে, ৷ 
পাল্লা খোলার সময় বালুঠেশ যেন বাঁধা সৃষ্টি না করে।  নাট-বল্ট,ওয়াল! 
কড়াগুলির নাট্‌ যেন. ঠিকমতো কষা থাকে । প্রত্যেকটি জু সম্পূৰ্ণ বসানে! 
হয়েছে কিনা এবং কজাঃ হিঞ্জক্লিট্‌, হ্যাস্প-বল্ট, প্রভৃতির প্রত্যেকটি ছিদ্রে, 
স্ু লাগানো হয়েছে কিনা পরীক্ষা ক'রে নিতে হবে । 

(৮) পাল্লার ফিটিংস্গুলির ভাল-মন্দ বুঝতে হবে। অধ্যবসায় থাকলে 
কিছুদিনের অভিজ্ঞতাতেই তত্বাবধায়ক এগুলির গুণাগুণ বুঝতে পারবেন। 
আপনার পর্ষবেক্মণ-শক্তির অনুশীলনের জন্য এখানে চারটি প্রশ্ন করা হ'ল। 
উত্তরগুলি একটি কাগজে লিখে পরবর্তী পরিচ্ছেদের শেষে দেখুন । 

প্রশ্ন 2 (১) ধরা যাক, জানালায় কত সেটিমিটার লম্বা টাওয়ার বণ, দিতে 
হবে তার নিৰ্দেশ স্পেসিফিকেসনে লেখা নেই; এক্ষেত্রে ঠিকাদার চিত্র_130- 
এর ]'; এবং শু নমুনা দু'টি আপনাকে দেখালো । আপনি কোন্টা অনুমোদন 


২ দরজার বাইরের-দিকে দু'টি কড়া লাগানোর নির্দেশ আছে। শিকল 
বা অল-ডুপ লাগানো হরে না ৷ এক্ষেত্রে চিত্র_130-এর Ru, Rs বং }২৪- 
এর ভেতর কোন্টি আপনার অনুমোদন পাবে? কেন? 

(৩) কজায় কোন্‌ জুটি আপনি পছন্দ করবেন? 58, 5৪ অথবা 58? কেন? 

(8) কোন্‌ হ্যাম্প-বট,টি আপনার পছন্দ ? H.B,, চন8৯, অথবা চু, ৩. 


কেন? 


দাদ্দশ স্জিচ্ছেদ 
সমাপক কাজ 
(ফিনিশিং আইটেম্সু) 

স্াল্লিজল্স 2 বাড়ী তৈরির শেষ কাজ, সম্ভবতঃ বাড়ীর চতুর্দিক পরিষ্কাৰ 
করা বা সাইট ক্রিয়ারিং। অব্যবস্থত মালপত্র, ইটের টুকরো প্রভৃতি কাবস্থল 
থেকে সরিয়ে চতুষ্পা্বস্থ স্থান পরিষ্কার করাই শেষ কাঁজ। কিন্তু ফিনিশিং 
আইটেম্স্‌ বা সমাপক কাজ বলতে আমরা আরও কয়েকটি কাজকে 
বুঝে থাকি। এগুলি সম্বদ্ধে একে একে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্যই এই 
পরিচ্ছেদের অবতারণা । 

ললেজ্জালা 2 দেওয়ালে পলেস্তারা, আস্তর বা প্লাজ্টার করার 
উদ্দেশ্য প্ৰধানতঃ তিনটি--প্রথমতঃ, ড্যাম্প বা স্যাত সেঁতে ভাবকে বন্ধ করতে। 
গাথনির জোড়াইয়ের ফাক দিয়ে অথবা নি্ষ্ট ইটের ভেতর দিয়ে বর্ধার জল 
দেওয়ালের. বাইরে-থেকে ভেতরে আসে ।  দেওয়ালকে ভিজা-ভিজা করে । 
দেওয়াল দশ ইঞ্চি বা ২৫০ মি. মি, চওড়া হ'লে এটা আরও বেশী হয়; কারণ 
দশ ইঞ্চি বা ২৫০ মি. মি. দেওয়ালের এপার-ওপার ফ্টেঁট্‌-জয়েণ্ট অনিবাধ। 
দেওয়ালের এই সঁযাত,সেঁতে ভাবকে আমরা বলি ড্যাম্প’। দেওয়ালে ড্যাম্প 
লাগলে গৃহবাসীর স্বাস্থ্য তো খারাপ: হয়ই, তাছাড়া এই আৰ্জ্রতার জন্তু 
দেওয়ালের স্থায়িত্বও কষে যায়। স্থতরাং, আমাদের মতো আৰ্দ্ৰ" দেশে 
পলেন্তারার প্রয়োজন যথেষ্ট | | 

দ্বিতীয়তঃ, অনেক সময় আমরা খরচ কমানোর উদ্দেশ্যে নিরুষ্টতর ইট 
ব্যবহার করি। পলেস্তার] করলে দেখতে সুন্দর হয়, দেওয়াল এক-রঙা হয়। 

তৃতীয়তঃ, ভেতরের-দিকে পলেস্তারা না করা থাকলে, দেওয়াল পরিষ্কার 
থাকে না; ধুলাবালি জমে; গৃহ অস্বাস্থ্যকর হয়। 

গাথনিতে আমরা যে মশল্লা য্যবহার করি, পলেন্তারার উপাদানও বস্তুত 
তাই। চুন-বালির পলেন্তারা কিছুদিন আগেও বহুল-প্রচলিত ছিল। আজ- 
কাল সিমেপ্ট-বালির পলেস্তারার প্রচলনই বেশী। কারণ সহজেই অনুমেয় । 

বর্তমান যুগ সময়-সংক্ষেপের যুগ। এখন বাড়ীর পলেস্তার শেষ হ’লেই 
ইলেক্ট্রিক মিনি আর জলের মিস্ত্রির (প্লাস্বার ) কাজ করতে আসে৷ চুন ‘ 
বালি অথবা চুন-স্থরকির পলেন্তারা শুকিরে শক্ত হ'তে বেশ সময় নেয়। এ- 
যুগ সেজন্ত অপেক্ষা করতে রাজী নয়। এ ছাড়া ভালো চুন যোগাড় করা 
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শক্ত, ভালো স্থরকিও তাই--অথচ ভালো! সিমেন্ট, সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত 
সহজ। এজন্য-সিমেপ্ট-বালির পলেস্তারাই সমধিক প্রচলিত । 

পলেস্তারা করার পূর্বে দেওয়ালটিকে পরিষ্কার ক'রে নিতে হবে এবং 
ভালো ক'রে ভিজিয়ে নিতে হবে । এ ছাড়া দেখতে হবে জোড়াই-স্থলগুলি 
১০ মি. মি, গভীর কারে: দাগ-কাটা (রেক-আউট করা )- আছে, কিনা। 
গাথনির সময়েই যদি জোড়াই-স্থলগুলি রেক-আউট ন| কর! থাকে, তাহ'লে 
এই পধায়ে সেটা করতে হুবে। পুরাতন দেওয়ালের পলেম্তার| ফেলে দিয়ে 
নৃতন পলেন্তারা করার সময়ও এটি করতে হবে। তারপর ঝাটা দিয়ে সমস্ত 
দেওয়ালটি ঝেড়ে পরিষ্কার করা চাই । এখন দেওয়ালটিকে ভালো ক'রে 
ভেজাতে হবে। জল যখন শুকিয়ে আসবে অর্থাৎ অল্প ভিজা-ভিজ| থাকবে, . 
তখন পলেস্তারার কাজ সুরু করতে হবে । 

__ চুনবালির পলেপ্তারা 8 আন্জেকেড-লাইম বা না-ফোটানে| চুনকে 
প্রথমে ভাল ক'রে জল দিয়ে ফুটিয়ে নিতে হবে ।  কাকর গ্রভৃতি বেছে ফেলে 
দিতে হবে । তারপর ফোটানো চুন জলে মিশিয়ে বেশ কারে নাড়তে হবে। 
চুন ক্রমশঃ নীচে থিতিয়ে পড়বে । এখন ওপর থেকে জঁলট| কেলে দিয়ে 
নীচেকার থকৃথকে মাখনের মতে৷ চুন নিয়ে প্রয়োজনমতে| বালি ষোগ করতে 
হবে। চুন-বালির পলেন্তারায় সাধারণতঃ এক ভাগ বালি এবং এক ভাগ চুন 
ব্যবহার কর! হয়। এর সঙ্গে অল্প সিমেন্ট মিশিয়ে নিলে আরও ভালে| ফল 
পাওয়া যায়। এই পলেন্তার| করার প্রক্রিয়া সিমেণ্ট-বালির পলেস্তারা- 
কাজের অনুরূপ ; তাই সে-কথা আর বল! হ’ল না। শুধু জল-খাওয়ানো বা 
কিওরিং-এর কাজ সাতদিনের বদলে দিন চারেক করলেই চলবে ৷ 

সিমেন্ট-বালির পলেস্তার। £ পলেন্তারার কাজে য বালি আমর 
ব্যবহার করি, তা কংক্রিটের কাজে-বাবছাত বালির: মতে! মোটা দানা না 
হ'লেও ক্ষতি নেই ৷ তবে বালি খুব মিহি যেন না হয়। বালিতে গাছের শেকড়, 
কাকর, মাটি প্রভৃতি থাকলে, ত! প্রথমে চালুনি দিয়ে চেলে নিতে হবে অথবা 
ধুয়ে নিতে হবে ৷ 

বালি এবং সিমেন্টের ভাগ কত হবে এবং পলেন্তারার গভীরতা কত হবে, 
সে-কথা বাস্তকার স্পেসিফিকেসনেই উল্লেখ ক'রে দেন। সাধারণ গৃহস্থ-বাড়ীতে 
দেওয়ালে ৬ £ ১, নর্দমায় ৪ £ ১, সেপ,টিক্‌-ট্যাঙ্কে ৩:১ প্রভৃতি সচরাচর করা 
হয়। দশ ইঞ্চি বা ২৫০ মি. মি. দেওয়ালের একদিকে ( সদর দিকে অর্থাৎ 
বাইরের দিকে ) ২” (১২ মি. মি.) মোটা পলেস্তারা' করা হয় এবং অপরদিকে 


২০২ বাস্ত্ৰ-বিজ্ঞান 


(মঞ্াস্বল দিকে অর্থাৎ ভেতর-দিকে ) ইন (১৯ মি. মি.) মোটা করা হয়। ৫" 
(১২৫ মি.মি.) চওড়া এবং ১৫" (৩৭৫ মি মি) চওড়া প্রভৃতি দেওয়ালে দু'দিকেই 
হ্‌" (১২ মি. মি.) করা চলে । আর. সি. ছাদের সিলিং-এ, সান্‌ সেড বা 
ছাজার নীচের দিকে 3” (৬ মি. মি.) মোটা পলেস্তারা করা হয় । 

পলেম্তারার কাজে বালি এবং সিমেন্ট বেশ ভালভাবে মিশে যাওয়ার পূর্বে 
জল যোগ করতে নেই ৷ জলটা ধীরে .বীরে প্রয়োজনমতো মেশাতে হবে, 
যাতে জল যোগ করার অন্ততঃ কুড়ি মিনিটের মধ্যেই মশল্লাট! বাবন্ৃত হয় ! 
জলের পরিমাণ এমন হবে যাতে সেটা কুমোরের কাদার মতো থক্‌থকে হয়। 
ভালো ক'রে মেশানোর পরে মজুরের! কড়াইয়ে ক'রে মশলাটা রাজমিস্সির 
কাছে নিয়ে আসে এবং মিক্ত্ি সেটা অল্প ভিজা দেওয়ালে কনিকের সাহাষ্য 
জোরে মারে । তারপর উশা দিয়ে পলেন্তারাটা মেজে দেয় । ক্রমে সেটাকে 
সমতল ও মস্থণ ক'রে তোলে ৷ পলেস্তারার গভীরতা সৰ্বত্ৰ সমান হচ্ছে কিনা 
দেখে নেওয়ার জন্য প্রথমেই ফুট-দশেক (অর্থাৎ মিটার তিনেক) তফাৎ তফাৎ 
দেওয়ালে নির্দেশিত গভীরতা অনুযায়ী ৬" ৬” ১৫০ %(১৫০ মি. মি.) পরিমিত 
স্থান পলেস্তারা ক'রে রাখা চলে । তাহ'লে কাজ যেমন চলতে থাকবে ই 
স্থান থেকে পাটা ফেলে বারে বারে দেখে নেওয়া চলবে যে, নির্দেশিত গভীরতা 
সর্বত্র রক্ষিত হচ্ছে কিন ৷  পলেস্তারার গভীরতা যদি ইল" (৬ মি.মি.) অথবা ই" 
(১২ মি. মি.) হয়, তাহ'লে একেবারেই নির্দেশিত গভীরতা বজায় রেখে 
পলেস্তারা কর| চলে এবং সঙ্গে সঙ্গে উশা দিয়ে মেজে মস্থণ করা যায়। 
অপরপক্ষে & (১৯ মি. মি.) মোটা গভীর .পলেস্তারা একেবারে. কর] উচিত 
নয়। প্রথমে ২/ (১২ মি. মি.) মোটা পলেস্তারা ক'রে. সেটাকে কিছুটা 
শুকিয়ে যেতে দিন। শুকিয়ে ওঠার সময় যদি কোন চুল ফাট দেখা দেয়, 
তাহ’লে সেটা দ্বিতীয় দফায় ই" (৬ মি. মি, ) মোটা, পলেস্তারা করার সময় 
ঢাকা পড়ে যাবে । প্রথম দফায় পলেস্তারীকে যে মস্থণ করা হবে. না_সে-কথা 
বলাই বাহুল্য ! 

পলেম্তারার বিষয়ে বাকী কাজ হ'ল দেওয়ালের আস্তরকে জল-খাওয়ানো» 
অর্থাৎ কিওরিং করা । সিমেন্টের শতকরা দশ ভাগ অন্থপাতে চুন যদি মশন্লার 
সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায়, তাহ'লে কল আরও ভালো! হয় । 

স্পম্েল্টিহ 2 খরচ কমানোর উদ্দেশ্য নিয়েই সাধারণতঃ দেওয়ালে 
পলেস্তারার বদলে পয়েন্টিং-কাজ করা হয়। এ কাজের জন্যও মশল্লা কাচা- 
থাকা অবস্থায় জোড়াই-স্থলগুলি লোহার কাটা দিয়ে ২ (১২ মি. মি.) মোটা 


সমাপক কাজ ২০৩ 


ক'রে কেটে নিতে হয়। বস্তুতঃ প্রতিদিন গাঁথনির কাজ স্থরু করার পূর্বে 
আগের দিনের গাথনির জোড়াই-স্থলগুলি কেটে নেওয়া উচিৎ অর্থাৎ রেক- 
আউট করা উচিত। পয়েন্টিং-কাঁজ চার-পাঁচ রকমের হ'তে পাঁরে। তাঁদের 
ভিন্ন ভিন্ন নামও আছে--ফ্লাস্‌-পয়েণ্টিং, রুল্-পয়োর্টিং টাক্‌-পয়েন্টিং 
প্রভৃতি । এদের ভেতর ফ্লাস্‌-পয়েণ্টিং-এর কাজই সমধিক প্রচলিত। ফ্রাস্‌- 
পয়েণ্টিং-এর ক্ষেত্রে রেক-করা জোড়াই-স্থলগুলি পুনরায় মশল্প! দিয়ে ভরাট ক'রে 
দেওয়া হয়। এই পর়েন্টিং-কাজের মশল্লা জোড়াই-কাজের মশল্লা অপেক্ষা 
উচ্চতর মানের হবে, অর্থাৎ সিমেন্টের ভাগ বেশী হবে| উদাহরণস্বরূপ বল! 
যায়, গাথনি যদি ৬: ১ মশল্লায় হয়ে থাকে, তবে ফ্লাস্‌-পয়েণ্টং কর! উচিত 
অন্ততঃ ৩৪ ১ ভাগে। ফ্রাস্‌-পয়োর্টি-এর ক্ষেত্রে মশল্লা দেওয়ার পর উশা দিয়ে 
ঘষে সেটাকে দেওয়ালের সমতলে শেষ করা হয় । 

সাধারণভাবে বলা চলে, সিমেণ্ট-পয়েণ্টিং কাজে ২: ১ ভাগের মশল্লা ব্যবহার 
করা উচিত এবং চুন-স্থরকির পয়েটিং-এ মশল্লার ভাগ হওয়া উচিত ১৪ ১। 

সিমেন্ট-পয়েন্টিং-এর ক্ষেত্রে কাজের পূর্বে দেওয়ালটি জলে ভিজিয়ে নিতে 
হয় এবং কাজের পরদিন থেকে অন্ততঃ ৪৮ ঘণ্টা কিওরিং করতে হয়। 

চুম্বক  পলেস্তারা ভালো ক'রে শুকিয়ে যাবার পর, তার ওপর 
চুনকামের কাজ করতে হবে। প্রথমে পলেস্তারা-করা দেওয়ালটিকে বটা 
দিয়ে ভালো ক'রে ঝেড়ে ফেলতে হবে এবং ন্যাকড়া দিয়ে মুছে নিতে হবে, 
যাতে কোনও ময়লা তাতে না লেগে থাকে । এর পর দেওয়ালটিকে জল দিয়ে 
ধুয়ে ফেলা চাই। ছুই ভাগ পাথুরে-চুন এবং এক ভাগ কলিচুন (অর্থাৎ 
ঝিন্ুক-ফোটানো চুন ) একটি অল্প-জল-দেওয়া পাত্রে মিলিয়ে ভালো ক'রে 
নাড়তে হবে । তাতে সমস্তটা মিলে-মিশে থক্‌থকে একটা মাখনের মতো 
জিনিস হয়। এবার এই থকৃথকে ঘন চুনকে চট বা থলে জাতীয় বড় ছিত্্র-ওয়াল! 
কাপড়ে ছেঁকে নিতে হবে। উদ্দেশ্য হ'ল, যাতে বড় দানা বা কীকর বিযুক্ত 
হয়ে যায়। এখন কিছু গঁদ মেশাতে হবে। প্রতি এক মণ অর্থাৎ ৩৭ 
কিলোগ্রামে ( পাথুরে-চুন ও কলিচুনের মিলিত ওজন) এক পোয়া অর্থাৎ ২৫০ 
গ্রাম আন্দাজ গঁদ দিতে হয়। ফেন বা ভাতের মাড়ও এই সময়ে যোগ কর! 
হয়। সাবান দিয়ে কাপড় কাচবার সময় আমরা যেমন নীল ব্যবহার করি 
তেমনি চুনকামের কাছে এই পর্যায়ে অল্প পরিমাণ নীলও যোগ করা হয়। সমস্ত 
জিনিসটা যদি এই পর্যায়ে ফুটিয়ে নেওয়া যায়, তাহ'লে চুনকাঁমের কাজটা আরও 
ভালো হয় । 
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দেওয়ালে সাধারণতঃ দু-কোট, কখনও তিন-কোট চুনকাম করা হয়। 
চুনকাম, করার জন্য মিস্ত্রির একরকম পাটের ভুলি তৈরি ক’রে নেয়--ওরা 
তাকে.বলে পোঁ|চড়। ৷ চুনকাম করবার সময় একবার ওপর থেকে নীচে এবং 
পরের বার ডান থেকে বায়ে টানতে হবে এভাবে সমন্তটা, দেওয়াল চুনকাম 
কর! হ'য়ে গেলে, সেটাকে সম্পূর্ণভাবে, শুকিয়ে যেতে সময় দিতে হবে। সমস্তাটা 
দেওয়াল ভালভাবে শুকিয়ে গেলে, একইভাবে দ্বিতীয় কোট এরং সেটি শুকিয়ে 
গেলে তৃতীয় কোট চুনকাম করতে হয়। 

চুনকাম করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, জানালা-দরজার কাঠে অথব। 
ড্যাডে| বা স্কার্টিং-এ যেন চুনের দাগ না৷ লাগে ৷ তৰু কিছু চুনের গোলার 
ছিটা লাগবেই ৷ সেগুলি যেন চুনকাম:কাজ করার অব্যবহিত পরে ভালো 
ক'রে ধুয়ে ও মুছে দেওয়া হয়। শুকিয়ে যাবার পর আবার. অল্প অল্প-সাদা 
দাগ দেখা যেতে পারে; সেগুলি. শুক্‌নে| কাপড় দিয়ে ঘসে তুলতে হবে । 
স্কার্টংএর উপর চুনকামের. দাগ উঠতে না চাইলে তিমির তেলে-ভেজানো। 
স্সাকড়া দিয়ে মুছলে উঠে যায়। 

স্ুলাব্র-শুযল্সাশশ.% ঘরের ভেতর-দিকের দেওয়ালে সাদা চুনকাম 
করা হয়। কারণ, তাহ'লে মাদ। দেওয়ালে আলে! প্রতিফলিত হয়ে ঘরটিকে 
আনোকিত করে; কিন্তু বাড়ীর বাইরের-দিকে আমরা সাদা চুনকাম না ক'রে 
, কল/র-ওয়াশ করি--অৰ্থাৎ চুনকামের কাজ ক্রবার. সময়. তাতে কিছু গুড়া 

রঙ মিশিয়ে দিই । তাতে দেওয়ালটাকে বিচিত্র বর্ণের করা যায়। সাধারণতঃ 

হৃলদেটে বা “বাক” রঙের প্রচলন বেশী। 

চুনকামের মতোই ফোটানো-চুন এবং পাথুরে-চুন ১ £২ ভাগে মেশাতে 
হবে । তাতে প্রয়োজনমতো গুড়ো! বঙ মেশাতে হবে । এইবার তাতে জল 
দিয়ে থকৃথকে ক্রীমের মতে| তৈরি করতে হবে ৷ এখন ন্যাকড়ায় এট! ছেঁকে 
নিয়ে কীকর, বালি ইত্যাদি বাদ দিতে. হবে । এক মণ. অর্থাৎ প্রায় ৩৭ 
কিলোগ্রাম চুনে এক পোয়া অর্থাৎ ২৫০ গ্রাম হিসাবে গঁদ গরম জলে গুলে এই 
সঙ্গে যোগ করতে হবে এবং প্রয়ৌজনমূতো জল. মেশাতে হবে । 

কলার-ওয়াশ কাজের সময় সবদা.রঙ-গোলা জলকে একটা কাঠি দিয়ে 
নাড়তে হবে । এটা না করলে, জলের চেয়ে, রঙের গুঁড়া, ভারী, হওয়ায় সেটা 
পাত্রের তলায় থিতিয়ে পড়ে । এ ছাড়া রঙের-গোলাটা৷ তৈরি ক'রে দেওয়ালের 
এক স্থানে অন্ন লাগিয়ে শুকিয়ে যেতে দিন ৷ লক্ষ্য ক'রে দেখুন, ভিজ| অবস্থায় 
রঙ যতটা ঘন মনে হচ্ছিল, শুকিয়ে যাওয়ার পর তার চেয়ে অনেক পাতল! 


সমাপক কাজ ৯০৫ 


লাগছে। পরীক্ষামূলক কাজটা শুকিয়ে গেলেই বুঝতে পারবেন, কতটা চুনের 
সঙ্গে কতটা রঙ ও কতটা জল দিলে রডের ঘনত্ব ইচ্ছা্গরূপ হবে । এই 
'অন্ুপাঁতটা বরাবর বজায় রাখলে কলার-ওয়াশের রঙ সৰ্বত্ৰ একরকম হবে ৷ 

সাধারণতঃ, এক-পৌঁচ টুনকামের ওপরে ( সেটা একেবারে শুকিয়ে গেলে ) 
ছুই-কোট কলার-ওয়াশ করা হয়ে থাকে । পৌচড়াটা (অর্থাৎ পাটের আশ দিয়ে 
তৈরী চুনকামের তুলি) প্রথমে ওপর থেকে নীচে টানতে হবে ; তারপর ডান 
থেকে বীয়ে টানতে হবে_-যাঁতে সমস্ত দেওয়ালের গায়ে সমানভাবে রঙ লাগে ৷ 

ভ্ডিস্তেল্পালি 2 ডিস্টেম্পার রঙ বাজারে প্যাকেটে কিনতে 
পাওয়া যায়। কিভাবে সেটা দেওয়ালে লাগাতে হবে, তার বিস্তারিত নির্দেশ 
প্যাকেটের গায়েই লেখা” থাকে। এক-পৌচ চুনকামের ওপর ( সেটা সম্পূর্ণ 
ভাবে শুকিয়ে যাবার পর ) এক-পোচ বা ছুই-পৌচ ডিস্টেম্পার করা চলে ৷ 
নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ডিস্টেম্পারের-কাজে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য £ 

(i) যে দেওয়ালের ওপর ডিস্টেম্পারের কাজ কর! হবে, সেটা যেন 
সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার এবং মস্থণ থাকে। দেওয়ালে প্রথমে এক-পৌচ 
চুনকামের কাজ করতে হবে এবং এই চুনকামের সময়ে ‘নীল’ ব্যবহার না করা 
উচিত। চুনকাম সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে স্ুক্ম বালি-কাগজ ( শিরীষ কাগজ ) 
দিয়ে দেওয়ীলটা ঘষে মস্থণ করতে হবে এবং পরিষ্কার শুকৃনো কাপড় দিয়ে 
দেওয়াল ঝেড়ে ও মুছে নিতে হবে। 

(6) সমস্ত দিনে যতটা ডিস্টেম্পার করা যাবে, তার চেয়ে বেশী রঙ ষেন 
না জলে গুলে ফেল! হয়। পরিষ্কার গরম জলে প্যাকেট থেকে রঙ মেশাতে 
হবে। কতটা জলে কতটা রঙ মেশাতে হবে, সে বিষয়ে প্যাকেটের ওপরে 
লিখিত নির্দেশ মেনে চলাই ভালে| ৷ মোটামুটিভাবে বলা চলে, প্রথমে এক 
পাইট গরম জলে আধ সের আন্দাজ ডিস্টেম্পার রঙ গুলতে হবে । ধীরে ধীরে 
জলটা নাড়তে নাড়তে রঙটা মেশাতে হবে। হিসাবমতো রডটা জলে গুলে | 
গেলে, আধ ঘণ্ট1 আন্দাজ অপেক্ষা করুন অর্থাৎ নাড়ানাড়ি বন্ধ রাখুন। তারপর 
আবার জলটা নাড়তে থাকুন, যতক্ষণ না সমস্ত জলটা এক-রঙা হয় ৷ 

(i) বর্ষার দিনে অথবা ভিজা-ভিজা! আবহাওয়ায় ভিস্টেম্পারের কাজ, 
ভালো হয় না। বস্তুতঃ নতুন তৈরী দেওয়ালে ভিস্টেন্পারের কাজ ভালো 
‘হয় না। এজন্ত নতুন কাজে ভিস্টেম্পার করার ইচ্ছা থাকলে দেওয়ালটিতে 
নীলবিহীন এক-পৌচ, চুনকাম ক'রে মাস দুয়েক অপেক্ষা করুন। তারপর 


ডিস্টেম্পাবের কাজ করান। 


২০৬ বাস্ত- 


(৬) ডিস্‌টেম্পার করার জন্তু একরকম ব্রাশ পাওয়া যায়; তাই দিয়েই 
কাজ করা, উচিত।_ রঙে ব্রাশ ডুবিয়ে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে দেওয়ালে 
টানতে হবে.। একবারের টানের ওপর দ্বিতীয় বার ব্রাশ টানবার সময় রঙ 
যেন না চড়ে, এট! লক্ষ্য রাখতে হবে। যেখানে ছুই-পৌোচ, কাজ করানে| হবে, 
সেখানে প্রথম পৌচ্‌ট অপেক্ষাকৃত হাল্কা, রঙের টানা উচিত এবং প্রথম 
পৌচ, রঙ ভালভাবে শুকিয়ে যাবার পর দ্বিতীয় পৌচ, টানা হবে । 

কনা শীন্সিৎ & তিন ভাগ পাথুরে-চুন এবং এক ভাগ কলিচুন 
কাজের সাইটে ফুটিয়ে একট! পাত্রে রাখতে হবে। এবার পাত্রে যথেষ্ট জল 
ঢেলে একটা লাঠি দিয়ে নাড়তে থাকুন। ভালভাবে মিশে যাওয়ার পর, চটের 
থলেতে এ চুনের জলট। ছেঁকে. নিতে হবে__অর্থাৎ কাকর ইত্যাদি বাদ দেওয়া 
চাই । এবার চুনটা-ক্রমশ: থিতিয়ে নীচে পড়বে । লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে 
পাত্রে থিতানির উপর অন্ততঃ ১৫* মি. মি. থাকে । এবার পাত্রটা দিন সাতেক 
এভাবে রেখে দিন সমস্তট৷ ভালভাবে থিতিয়ে গেলে উপর থেকে চুনের 
জলটা৷ পিচকারি দিয়ে বা৷ অন্য উপায়ে তুলে ফেলে দিন। নীচেকার থিতানি 
থেকে এইবার থক্রুকে ক্রীমের মতো চুনের কাদা নিয়ে লাইম পানিংএর কাজ 
করতে হবে। 

লাইম পানিং করার আগেও দেওয়ালকে ভালভাবে না ক'রে নেওয়া 
চাই। চুন-বালির পলেন্তার৷ কীচা-থাকা-অবস্থায় লাইম পানিং-এর কাজ করা 
চলবে না। লাইম পানিং করার আগে দেওয়ালকে ভিজিয়ে নিতে হবে। 
_ উশা দিয়ে প্রথমে দেওয়ালে পাতলা ৩ মি. মি. ক'রে চুন লাগাতে হবে এবং 
শেষ দিকে কনিক দিয়ে সেটা বারে. বারে মেজে শক্ত ও মন্থণ ক'রে তুলতে 
হবে ৷ এর পরের কাজ হ’ল, পরদিন থেকে দিন সাতেক দেওয়ালটাকে জল- 
খাওয়ানো । 

লাইম: পানিং করলে দিন বেশী সাদ! দেখায়__মস্থণ এবং জুন্দরও 
দেখায়। 

নিহেণউি-গজাস্পং€ কোনও দেওয়ালে অথবা মেঝেতে সিমেন্ট- 
ওয়াশের কাজ করতে হ'লে, শর্বপ্রথমে সেটাকে ভালো ক'রে পরিষ্কার করতে 
হবে। ঝেড়ে ও মুছে নেওয়ার পর জল দিয়ে দেওয়াল অথবা মেবেটা ধুয়ে 
দিন। যথন নেট! প্রায় শুকিয়ে আসবে অর্থাৎ অল্প-ভিজা থাকবে, তখনই 
ওয়াশ দেওয়ার উপযুক্ত সময় । একটা পাত্রে জল নিয়ে তাতে সিমেন্ট যোগ 
করতে হবে এবং একট! লাঠি দিয়ে সেটাকে অনবরত নাড়তে হবে। প্রতি 


সমাপক কাজ কউ ২০৭ 


একশত বর্গফুট ওয়াশের জন্তু প্রায় দেড় সের প্িমেপ্ট লাগবে; অথব| বল] যায়, 
প্রতি ব্যাগ সিমেন্টে প্রায় পৌনে চার হাজার বৰ্গফুট স্থান সিমেন্ট-ওয়াশ. করা 
যাবে। জল কতটা যোগ করতে হবে, তা-ও নির্ভর করবে এ হিসাবে । অর্থাৎ 
যতটা জলে একশত বর্গফুট ওয়াশ, করা যাবে, ততটা! জলেই সের-দেড়েক 
সিমেন্ট দেবেন। টুনকাম কাজের মতোই ত্রাশে ক'রে লাগাতে হবে। 
সিমেন্ট-গোল। জলটা সবক্ষণ যেন কেউ নাড়তে থাকে, না হ'লে সিমেন্ট 
তলায় থিতিয়ে যাবে । সিমেণ্টে জল যোগ করার আধ ঘণ্টার মধ্যেই যেন 
সেটা সম্পূর্ণ ব্যবহৃত হয়ে যায়, এটা খেয়াল রাখতে হবে। দেওয়ালটা কাজের 
পরের দিন থেকে দিন সাতেক জল দিয়ে দিয়ে ভিজা রাখতে হবে । 

ঘরের ভেতরে দেওয়ালের নীচের দিকে ৯” থেকে ১-০" (২০ সে. মি, 
থেকে ৩০ সে. মি. ) অংশ অনেক সময় পিমেণ্ট-ওয়াশ করা হয়। একে বলে 
স্কার্টিং। স্নানঘরে এবং পায়খানায় দেওয়ালের নীচের-দিকে ২-৬" থেকে 
৪০1 (৭৫ সে. মি. থেকে: ১২০ সে. মি.) পযন্ত নীট-সিমেন্ট-ফিনিশিং 
অথবা সিমেণ্ট-ওয়াশ, দেওয়া হয়। এই স্কার্টং যখন বেশী চওড়া কর! হয়, 
তখন তাঁকে বলে ড্যাডো। প্রিস্কের বাইরের-দিকের অংশেও সিমেপ্ট-ওয়াশ, 
করা হয়ে থাকে । 

এ ভেতৰ কাকত 2 রঙের কাজকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে 
পারি। প্রথমতঃ, কাঠের গায়ে রঙ করা, অর্থাৎ জানালা, দরজা, ছাদের কাঠ। 
দ্বিতীয়তঃ, লোহার গায়ে রঙ করা; যেমন- বধার জল-নিকাশী পাইপ, করো- 
গেটেড টিন, লোহার রেলিং বা জানালার গরাদ ইত্যাদি। চুনকাম ও কলার- 
ওয়াশের পরেই একাজ করা হয়। রঙ ছু'রকমভাবে বাজারে কিনতে পাওয়া 
যায়। থক্‌থকে ঘন-রঙ ওজন দরে কিনতে পাওয়া যায়; এর সঙ্গে তাপিন 
তেল এবং তিসির তেল প্রয়োজনমতো! মিশিয়ে ব্যবহার করতে হয় | এ ছাড়া 
তৈরী-রঙ বা রেভি-মিক্সাভ-পেইন্ট বাজারে কিনতে পাওয়া খায়। দ্বিতীয় 
ক্ষেত্রে টিন খুলে সরাসরি ত্রাশে ক'রে রঙ লাগানো চলে । . তৈরী-রঙ লিটার 
দরে কিনতে পাওয়া যায়। জেনে রাখা ভালো যে, তৈরী-রঙে গ্রধানতঃ চারটি 
উপাদান থাকে । যথা 

() রঙের গুড়া বা পিগ,মেণ্ট £ বিভিন্ন রাসায়নিক চূণ এজন্য ব্যবহৃত 
হয়। 
(৷) গুলবার উপাদান ব। ভেহিক্ল,ঃ রঙের গুড়া আসলে, কঠিন 
দাঁথ। কোনও একটা তেল! জিনিসে প্রথমে এটাকে গুলতে হবে। সেই 
ৰ 


ন 


ৰ 
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তেলা উপাদানকে বলে ভেহিক্লু ॥ এজন্য সাধারণতঃ ফোটানো ভিসির তেল 
বাবহাত হয়। 

i) পাতল! করার উপাদান বা সল্ভেণ্ট ? ভেহিরে রও গুলবার 
পর সেটা এত ঘন থাকে যে, ব্রাশে ক'রে লাগানো যায় না। এজন্য এর সঙ্গে 
একটি তরল-করার উপাদান অথবা সল্ভেণ্ট (বা নার) মেশাতে হয়। 
তার্সিন তেল এর উদাহবণ। 


(৬) সাহায্যকারী উপাদান বা এক্সটেণ্ডার 2 এই সাহায্যকারী 
উপাদানটিও বস্তুতঃ একটি রাসায়নিক চুর্ণ | পিগ মেণ্টের সঙ্গে এব তফাৎ হ'ল 
এই যে, এগুলি স্বচ্ছ ; পিগমেণ্টের মতো! অস্বচ্ছ (ওপেক) নয়। পিগমেন্টের 
চেয়ে এই এক্সটেগারের দাম কম।. অল্প পরিমাণে এক্সটেণ্ডার রঙে মেশানো। 
থাকলে পিগুমেন্ট ভালভাবে ধরে। ব্যারা ইটিস্‌, চিনেমাটি, হোয়াইটিং 
ইত্যাদি এর উদাহরণ। 

আগেকার দিনে ভোজের বাড়ীতে “ভিয়েন' হ'ত | দক্ষ কারিগর, চিনি, 
ছানা, খোয়া-ক্ষীর, ময়দা, সবেদ| ইত্যাদি ওজন ক'রে মশিয়ে বাড়ীতেই 
মিষ্টান্ন তৈরি করতেন । আজকাল এত হাঙ্গামা কেউ করতে চান না 
ভীমনাগ,জলযোগ অথবা গান্ধুরামে অর্ডার দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকেন। রঙের 
ব্যাপারেও ঘটেছে অনেকটা তাই ৷ আগেকার দিনে বাস্তকার রঙের বিভিন্ন 
উপাদান কিনে নিজের তত্বাবধানে মেশাতেন; আজকাল বিভিন্ন রঙ তৈরি- 
করার প্রতিষ্ঠানের ছাপ-দেওয়ী রঙ কিনে এনে ব্যবহার কর! হয়। তার 
উপাদানের পরিমাণ আমর! জানি ন|--শুধু ব্যবহারের ফলাফল জেনেই কিনে 
আনি ।--অনেকটা। পেটেণ্ট ওষুধের যতো! আর কি। রঙ তৈরি-করার 
প্রতিষ্ঠানও সংখ্যায় অল্প নয় এবং তাঁদের বিভিন্ন পেটেণ্ট রঙের নামও অসংখ্য। 
সকলেই নিজ নিজ কারখানায় প্রস্তুত রঙের প্রশংসায় পঞ্চমুখ । এ-ক্ষেত্রে 
কোন্টা ব্যবহার করা উচিত বল! শক্ত ।. বর্তমান. (১৯৭৭) বাঁজার-দর 
অনুসারে গ্রন্থকারের মত অনুযায়ী কয়েকটি রঙের নাম ও দাম এখানে দেওয়া 
গেল | বলা বাহুল্য, এ ছাড়া আরও অনেক প্রতিষ্ঠান আছে । রড-প্রস্তত- 
কারক প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রন্থকারের এই শ্রেণী-বিভাগের সঙ্গে একমত না-ও হ'তে 
পারেন এবং উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত আরও অনেক 


রঙ আছে, যার নাম এখানে স্থানাভাবে দেওয়া সম্ভব হুয়নি। এ শুধু ব্যক্তিগত 
মতামত। 
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যার উপর রঙ, দেওয়া হবে, সেই কাঠ অথব| লোহাটা পরিষ্কার আছে 


‘কিনা, ত প্রথমেই দেখতে হবে ৷ শুক্‌নো স্তাকড়৷ দিয়ে সেটা ঝেড়ে পরিষ্কার 
ক'রে নিতে হবে-_যাতে আলগা! ধূলা, ময়লা, কাঠের গুড়া ইত্যাদি লেগে 
“না থাকে। লক্ষ্য রাখতে হবে, সেটা যেন একটুও ভিজ! না থাকে । প্রত্যেক 


শ্বেট রঙ, করার পর রঙ্‌টা ভালভাবে শুকিয়ে যাবার সময় দিতে হবে এবং 
তারপর পরবর্তী কোট রঙ করতে হবে। ভালে! ব্রাশ দিয়ে পাতলা ক'রে 
রঙ লাগাতে হবে প্রথমে উপর থেকে নীচে, তারপর ভান থেকে বীয়ে। 
দেওয়ালে, কাঁচের গায়ে রঙ, লাগলে একটি ন্যাকড়! তাপিন তেলে ভিজিয়ে 


‘মুছে দিতে হবে--রঙটা শুকিয়ে ওঠার আগেই ৷ 


আল্নুকা ভুলা ললালি৷৷ল্মে & সন্তার বাড়ীতে কম-দামী কাঠে, ষেমন 


-শালবল্লার খু'টিতে বা স্থানীয় সন্তা কাঠে অনেক সময় রঙ কর! ব্যয়বাহুল্য 
‘মনে হাতে পারে । সে-ক্ষেত্রে আমর! কাঠের গায়ে আল্কাত.রা মাথাই । 


-দরজা-জানালার যে অংশ দেওয়ালের গাঁথনির ভিতর থাকবে, তার গায়ে 


- ভবিষ্যতে আর রঙ করা৷ যায় না। উইপোকা বা ঘৃণের হাত থেকে রক্ষা 
পাওয়ার জন্য এ-ক্ষেত্রে আমরা একট! প্রাথমিক-রঙ, লাগাই। ক্রিয়োসোট.- 


তেল অথবা আল্কীতরা। (কৌ ল্টার্‌) সচরাচর লাগানো হয় । মোটা- 
মুটিভাবে বল৷ যায়, প্রতি একশত বর্গফুট স্থানে আল্‌কাত্‌বা লাগাবার জন্তা 


. "আনুমানিক দুই সের আল্কাত,রার প্রয়োজন হবে । 


প্রসঙ্গত: একটি. কথা বলি। শালের খুটি অল্প-দামী গৃহের একটি বহুল- 


‘ব্যবহৃত অঙ্গ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখ! যায় যে, খুঁটির যে অংশ মাটির 
£ভিতর থাকে, সেই অংশট৷ উইপোকায় নষ্ট ক'রে ফেলে . এজন্য সেই 


অংশটায় প্রথমে কিছু খড় জড়িয়ে যদি ঝল্সে নেওয়া যায় এবং অক্প-পোড়া- 
পোড়া সেই অংশটায় যদি ছুই-পৌচ, আল্কাত্‌রা মাখিয়ে নেওয়া যায়, 


তাহলে উইপোকার আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাঁয়। : অধিকন্ত 
“গর্তের চার পাশটা মাটি দিয়ে ভর্তি না ক'রে ভাঙা-খোয়। দিয়ে দুমু্শ ক'রে 


"বসিয়ে দেওয়। যায় | 

(কাদার ভভাভন্য ৪ () পলেস্তারা ও চুনকাম প্রভৃতির 
কাজে ঠিকাদার কি হিসাবে মাপ পাওয়ার অধিকারী, এটা জেনে রাখা 
দরকার... চুক্তিপত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এবিষয়ে কোনও বিশেষ নির্দেশ 


“থাকে ন| বিশেষভাবে কিছু উল্লেখ না থাকলে, এইভাবে ঠিকাদার মাপ দাবি 
-করতে পারেনঃ 


সমাপক কাজ ২১১ 


জানালা, দরজা, খিলান্‌, ভেন্টিলেটার প্রভৃতি যার ক্ষেত্রফল চার বর্গফুটের 
চেয়ে কম, তার মাপ পলেস্তারা ব| চুনকামের ক্ষেত্রে বাদ যাবে না। সেই 
ছোট ফোকরগুলির জ্যাঘ, সফিট, ইত্যাদি পলেস্তারা বা চুনকাম করার জন্যও 
কোন মাপ ধরা হবে না। অপরপক্ষে যে সব ফোকরের মাপ চার বর্গফুট 
অপেক্ষ। বেশী সেগুলি বাদ যাবে এবং শেণগুলির জ্যান্ব ফিট, সিল্‌ ইত্যাদির 
পৃথক মাপ ঠিকাদারের প্রাপ্য । 

(1) অনেক সময় চুক্তিতে শুধু ১২ মি. মি. মোটা পলেন্তারা করার নির্দেশ 
থাকে এবং ঠিকাদারকে ১০" চওড়া দেওয়ালের দু’দিকেই ১২ মি. মি. মোটা 
পলেস্তার! করতে বলা হয়। যেহেতু ১০" চওড়া দেওয়ালের মফঃম্বলের দিকে 
১২ মি. মি পলেস্তারা ক'রে দেওয়ালকে সম্পূর্ণ ঢাকা যায় না, সেজন্য তিনি 
বিভাগীয় বাস্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ কারে ১৯ মি. মি. পলেম্তারা করার লিখিত 
অনুমতি নিতে পারেন এবং সাপ্লিমেপ্টারি আদায় করতে পারেন । 

(0. ঠিকাদারের জানা থাকা দরকার যে, ১২ মি. মি. গভীর পলেস্তারার 
অর্থ হচ্ছে এই যে, পলেন্তারার গড় গভীরতা ১২ মি. মি. হবে। অর্থাৎ 
দেওয়ালটিকে সমতলে আনতে যেখানে যতটুকু গভীরতা প্রয়োজন, সেখানে 
ততটুকুই গভীরতা হবে। তবে কোথাও গভীরতা ১০ মি. মি. অপেক্ষা কম 
করা চলবে না। সিলিং-এর ক্ষেত্রে যখন পলেন্তারা ৬ মি. মি. গভীর 
করতে বলা হয়, তখনও কোথাও ৩ মি. মি. অপেক্ষা কম করা চলবে না। 
অন্যভাবে বলা চলে, নিম্নতম গভীরতা৷ (অর্থাৎ দেওয়ালে ১* মি. মি. ও সিলিং-এ 
৩ মি. মি) রাখতে গিয়ে এবং সর্বত্র সমতল পলেস্তারা করতে গিয়ে 
ঠিকাদারকে যদি নির্দেশিত গভীরতা। অপেক্ষা ( অর্থাৎ যথাক্রমে ১২ মি. মি. 
এবং ৬ মি. মি.) বেশী পলেস্তার| করতে হয়, তার জন্য বাড়তি খরচ 
তিনি পাবেন না; কারণ গাঁথ্‌নির ক্রটির জন্য তিনিই দায়ী। মেরামতি 
কাজের ক্ষেত্রে ( অর্থাৎ যেখানে গাঁখ,নির কাজের জন্য তিনি দায়ী নন, এরকম 
অবস্থায় ) ভারপ্রাপ্ত বাস্তকারের অনুমতি নিয়ে ঠিকাদার পলেন্তারার গভীরতা 
বৃদ্ধি করতে পারেন এবং সেজন্য তিনি বাড়তি খরচ পাওয়ার অধিকারী ৷ 

(iv) দরজা-জানালার পাল্লার ছু'পিঠে রঙ, লাগানোর জন্য ঠিকাদার 
কিভাবে মাপ পাওয়ার অধিকারী, তা নিম্ন বণিত হ’ল: 


(ক) প্যানেল, ব্যাটেন, ব্রেসড,, 
ফ্লাসড প্ৰভৃতি পাল্লায়--- একদিকের ক্ষেত্রকলের ২ গুণ 


১২. বাস্তবিজ্ঞান 
-;(খ) ই মাসি এবং 3 প্যানেল, অথবা একদিকের ক্ষেত্রফলের ২ গুণ 


ৰ): ই সালি এবং প্যানেল ৷: প্র ও - ১৭ 
‘(গ)" সম্পূর্ণ সানির পাল্লায় '.- ও ও ১৪ গুণ 
(ঘ) খড়খড়ির পাল্লায় **+ এ এ ৩ গুণ 


(৮) করোগেটেভ, টিনে একপিঠে রঙ. করার জন্য ঠিকাদার টিনের চালার 
মমতল-মাঁপের ( অর্থাৎ ঢেউ বাদ দিয়ে শুধু লক্বা-চওড়ার গুণফলের ) ১ গুণ 
মাপ পাওয়ার অধিকারী । 

:(৬1) ৰঙ, কিনবার সময়, তার, চারটি গুণের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে 
প্রথমতঃ, কন্মিসূটেন্মি ব৷ বাশে, ক’ৰে লাগাবার উপযোগিতা ৷ দ্বিতীয়তঃ, 
কভারিং পাওয়ার অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ রঙ, কত বর্গমিটার স্থান রঙ. করতে 
পারে। তৃতীয়ত, ড্রাইং কোয়ালিটি অর্থাৎ তাড়াতাড়ি শুকিয়ে ওঠার 
ক্ষমতা এবং চতুর্থ গুণ হচ্ছে স্থায়িত্ব । এই, চারটি গুণের মধ্যে স্বভাবতঃই 
ঠিকাদারের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল দ্বিতীয় গুণটি, অর্থাং কভাবিং 
পাওয়ার এবং তন্বাবধায়কের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চতুৰ্থ গুণটি অর্থাৎ স্থায়িত্ব। 
স্থতরাং ঠিকাদার শুধু সস্তায় রঙ. কিনলেই লাভবান হবেন না, যদি না 
তার কভারিং পাওয়ার যথেষ্ট থাকে । বস্তুতঃ রঙে 'এক্সটেগারের পরিমাণ 
প্রয়োজনের যত বেশী হয়, ততই তার “কভারিং পাওয়ার" কমে যায়। এজন্য 
‘এক্সটেণ্ডার’কে ভেজাল হিসাবেও কোন কোন রঙ-ব্যবসায়ী ব্যবহার করেন । 
অভিজ্ঞতা থেকে ঠিকাদার রঙ বাছাই করবেন (ভারপ্রাপ্ধ বাস্তকারের 
অন্ুমতিসাপেক্ষে ) ৷ 

তস্ভ্বাবব্রামমন্েন্স ্ৰু্ব্ব্যঃএ . তত্বাৰধায়কের কর্তব্য সম্বন্ধে 
বিস্তারিত নির্দেশ বিভিন্ন কাজের বর্ণনা করার সময়েই বলা হয়েছে। তবু 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির দিকে পুনরায় সংক্ষেপে তীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হ'ল £-- 

(1) পলেস্তারা ও পয়েন্টিং ঃ রেকিং করা, দেওয়াল পরিষ্কার করা, 
মশলার উপাদান ও ভাগ, জলের পরিমাণ এবং পলেন্তারার গভীরতা । 
পরবর্তী কিওরিং। কাঠের চৌকাঠের উপর পলেন্তারা চড়বে না। কোণাগুলি 
মরূল ও মোজা হবে অথবা গোল ক'রে দিতে হবে । কনে মি. পলেস্তার| দুই 
বারে করতে হবে। _ 

(i) চুনকাম ও কলার ওয়াশ.ঃ উপাদানের পরিমাণ। গঁদ দিতে 
তুলে না ঘাওয়া। প্রথম-কোট্‌ ভালভাবে শুকিয়ে ঘাওয়া পৰ্যন্ত দ্বিতীয়-কোট না 
করা। চুনকামের সময় যে মই অথবা ভারা দেওয়ালের গায়ে লাগানো হচ্ছে, 


ন 


সমাপক কাজ ১.1 ২১৩ 


তার প্রান্তদেশে চটের থলি জড়িয়ে দেওয়া__যাতে পলেস্তারায় দাগ না লাগে। _ 
চৌকাঠ, স্কার্ট সার্জি ইত্যাদিতে রঙ, লাগলে সেটা শুকিয়ে ওঠার আগেই " 
পরিষ্কার ক'রে ফেল! ৷ 

(i) রঙের কাজ £ যেখানে: রঙ্‌ করা হবে সেটা পরিষ্কার করা। 
আবহাওয়া সম্পূৰ্ণ শুকুনে৷ না হওয়া পৰ্যন্ত রঙের কাজ না করা । প্রত্যেকটি কোট 
রঙ, ভালভাবে শুকিয়ে গেলে পররত্তী কোট, রঙ, কবা । স্াকৃড়া দিয়ে রঙ ন! 
দিতে দেওয়। অর্থাৎ মিস্ত্ৰিকে ব্ৰাশ, ব্যবহার করতে বাধ্য কর! । নিজের সামনে 
মীল-কর। “তৈরী-রঙের’ টিন খোলা এবং তাতে অন্ত কোন তেল পারতপক্ষে 
যোগ করতে না দেওয়া। সার্সি প্রভৃতিতে রড. লাগলে, সেটা শুকিয়ে ওঠার 
আগে মুছে ফেলা ৷ 

এ ছাঁড়া, মেরামতি কাজে লক্ষ্য রাখতে হবে, পূর্ববর্তী কাজের মাপ ওভার- 
সিয়ার্‌ পাকা.খাতায় তুলে না নেওয়। পর্যন্ত পরবর্তী কাজ করতে দেওয়া চলবে 
না। দৃষটানতস্বরপ বলা যায়, দেওয়ালের কিছু পলেস্তারা যদি ঠিকাদার মেরামত 
করে, তবে সেটার মাপ না৷ ওঠা পর্যন্ত সম্পূর্ণ দেওয়ালে চুনকাম করতে দেওয়া 
চলবে না ৷ অনুরূপভাবে দেওয়ালের গাথনি করার পর সেটার মাপ না নেওয়া 
পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ দেওয়ালে নূতন পলেস্তারা চলবে না । 


পূর্ববর্তী অধ্যায়ে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর £0) যদিও গত টাওয়ার বণ্ট.টি আকারে ছোট, 
তৰু এটি দু’) অপেক্ষা ভালো। প্রথমতঃ, অল্পদিন ব্যবহারের পরেই: ছিট্‌কা নির মাথাটি ভেঙে’ 
বোরয়ে যাবার সম্ভাবন|। “দ্বিতীয়ত: ঢ' মাত্র ছয়টি স্কুর সাহাযে আট্‌কানো হবে, অপরপঙ্ষে 
গ'এতে আটটি জু আছে। তৃতীয়ত, ]'} ছিট্‌কানিতে জর ফুটাগুলি এমন জায়গায় আছে খে, 
জ্ুডাইভার দিয়ে আটার অনুবিধ| ৷ 

(২) নিঃসন্দেহে )+3 কড়াটি শ্রেষ্ঠ = 8৪ কড়ার জোর কম, নাটু-বণ্টর জোর ধেনী। পালা 
খুলবার পক্ষে, ১৪ কড়া ভালো। কিন্তু এখানে দু'টি কড়া নাগানে| হচ্ছে তালা লাগানোর 
উদ্দেে। সে প্রয়োজনে R৪ করা একেবারেই অচল; কারণ বাইরে থেকে এঁর জু খুলে 
ফেলা যাবে। 

(৩) ৪3 স্কু শ্ৰেষ্ঠ এটির মাথা বেরিয়ে থাকবে না; ফলে গালী সম্পূর্ণ ভাজ কর! যাবে । 

(৪) 78.133 নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ ৷ তালাবন্ধ অবস্থায় স্তুডাইভার দিয়ে এটি খুলে ফেলা সম্ভব 
নয়। অপর ছুট হ্যাম্প বণ্ট, সহজেই বাইরে থেকে ক্রুড়াইভারের সাহায্যে খুলে ফেলা সম্ভব 


(প্ল্যানিং) 


স্ল্লিলল্স গ বাড়ী তৈরি করার আগে ঘর, বারান্দা, জানালা-দরজা 
অবস্থিতি ও আয়তন প্রভৃতি মনে মনে ছকে নিয়ে বাস্তকার একটি নক্সা তৈরি 
করেন। এই নক্মা্টিই বাড়ী তৈরি করার কাজের বীজমন্তর-স্বরূপ হবে। এই নক্সা 
তৈরি করার কাজটিকে বলা হয় প্ল্যানিং । যিনি প্ল্যানিং করবেন, তার পক্ষে 
কয়েকটি মূল সংবাদ জানা দরকার £ 

() কি উদ্দেশ্যে বাড়ীটি হচ্ছে__অর্থাৎ কারা বাস করবে । 

(i) কোথায় বাড়ীটি তৈরী হবে--স্থানীয় জলবায়ু, আবহাওয়া, স্থানীয় 
সহজলভ্য মাল-মশংলা, বাড়ী তৈরী করার নির্মাণ-কৌশলের প্রচলিত রেওয়াজ 
প্রভৃতির মংবাঁদ। 

1) কোন্‌ জমির উপর বাড়ীটি হবে--যে জমির উপর বাড়ীটি তৈরি করা 
হবে, তার আকার ও আয়তন, জমিতে প্রবেশের পথ, চতুপ্পার্স্থ জমির সংবাদ, 
জমির ভার্বাহী ক্ষমতা ইত্যাদি ৷ 
(0) মালিকের অভিরুচি ও ব্য়-ক্ষমতা ; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘিনি নিৰ্মাণ 
ব্যয় বহন করেন, তিনিই হন বাড়ীর ভবিষ্যৎ বাসিন্দা ৷ সরকারী বাড়ী, ভাড়াটে 
বাড়ী প্রভৃতির ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হ'তে পারে । যাই হোক, মালিক এবং 
ভবিষ্যৎ বামিন্দা কি চাইছেন বা কি প্রত্যাশা করছেন, এটা জানতে হবে| 
মালিক কতদূর খরচ করবেন, সেটা-ও জানতে হবে ৷ 

মোটামুটি উপরোক্ত চারটি বিষয়ের উপরেই বাড়ীর গ্যান্‌ নির্ভর করবে। 

ভদ্দেশ্ড 2 মানুষ বাড়ী তৈরী করে প্রধানত; তিনটি প্রয়োজনে 2 

(ক) ব্যক্তিগত বা পরিবারগত গয়োজনে-_ 

() প্রাকৃতিক দুর্যোগ অর্থাৎ শীতাতপের হাত থেকে আত্মরক্ষার্থে । 
(1) চোর-ডাকাত, বন্য জন্তুর আক্রমণ প্রতিহত করতে । 

(1) সমাজের চোখের আড়ালে পারিবারিক জীবন-যাপন করতে ৷ 

(i৮) উপার্জনের সঞ্চয় বিনিয়োগ করার প্রয়োজনে | 

(খ) ব্যষ্ঠিগত বা সমষ্টিগত প্রয়োজনে-- 

(8 সাংস্কৃতিক--স্থূল, কলেজ, পাঠাগার ইত্যাদি ৷ 
(i) ধর্ম__মন্দির, মস্জিদ, গীর্জা ইত্যাঁদি। 


বাড়ীর প্ল্যান-করা ২১৫ 


(1) স্বাস্থা' হাসপাতাল, ব্যায়ামাগার, স্বাস্থ্য-নিবাস ইত্যাদি৷ 
(iv) বিবিধ-ঁশ্সশান-গৃহ, বাজার, হোটেল, সিনেমা-হল ইত্যাদি। 
(গ) রাষ্ট্রগত প্রয়োজনে--সরকারী অফিস, থানা, ডাকঘর, জেলখানা 
প্রভৃতি । 
প্রথমটির মালিক ব্যক্তি__উত্তরাধিকারন্ত্রে মালিকান৷ হাত বদলায় অথবা: 
বিক্রি করা হয়। দ্বিতীয়টির মালিক সমাজ-_সাধারণত; কোন ট্রাস্টি এর- 
মালিক । তৃঢ়ীয়টির মালিকানা স্বয়ং রাষ্ট্রের হাতে। এ গ্ৰন্থে আমাদের 
আলোচন| 1ধু প্রথমটি, অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রয়োজনের মধ্যেই আমরা সীমাবদ্ধ 
করবো । 
স্কান্নীম জল্লললাক্সু % ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ-গ্রতিম বিশাল রাষ্ট ৷” 
বিভিন্ন এবকায় জলবামূর যথেষ্ট পাৰ্থক্য এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় ॥ যেহেতু 
বাড়ীর প্র্যানং জলবায়ুর এবং আবহাওয়ার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল, তাই 
ভাঁরতবর্ণে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের প্ল্যানিং প্রচলিত । আমর! এ গ্রন্থে 
শুধু পশিবঙ্গ এবং তার পার্শবর্তী অঞ্চলের কথাই আলোচনা করছি। এ 
আর্চলেরগাবহাওয়াকে আমর! উষ্ণ-আৰ্দ্র আবহাওয়| বলতে পারি। পশ্চিম 
বঙ্গের বায়ুর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে_ 
(| এখানে গ্ৰীষ্মকালে, দিনের উত্তাপ বেশী (৮*৭-১*** ফাঃ) এবং 
বাত্রেবেশী ( ৭৭%--৮৫% ফাঃ)। 
দৈনিক উত্তাপ খুব বেশী বাড়ে না ৰা কমেও না ( ১*৮-১৫* কাঃ ) ৷৷ 
বর্ষাকালে যথেষ্ট ধারাপাত (৪৫--৬০% )। 
) সারা বৎ্সরৱই আবহাওয়। আৰ্দ্ৰ--বৰ্ধষায় ও গ্রীষ্মে সবচেয়ে বেশী । 
/) শীতকালে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মতো ঠাণ্ডা নয়। দিনের 
বেতাপমাত্রা ৭৫৮৫০ ফাঃ এবং রাত্রে ৫০+--৭*" কাঃ। 
৬) শীতকালে বুষ্টপাত অল্প I 
ও চৈত্রবৈশাখ মাসে পশ্চিম দিক থেকে অথবা ঈশান্‌ কোণ থেকে; 
না ঝড় হয়। 
জলবায়ুর এই বৈশিষ্টযগুলি ছাড়া ও ভৌগোলিক অবস্থার কথাও জেনে রাখা 


এ । নদী-তীরবর্তী কয়েকটি অঞ্চলে বাৎসরিক বন্যা (সচরাচর আবণ-ভাক্ 


) এবং গ্রীষ্মে জমিতে ফাটল দেখা দেওয়| কোন কোন অঞ্চলে গৃহনিমাণ- 
বিশেষ সমস্যারূপে পরিগণিত । 


| একমাত্র দাজিলিঙ ও হিমালয়ের পাঁদদেশের কিছু স্থান বাদে পশ্চিমবঙ্গের 
৮, যে ছবি এখানে দেওয়। হ’ল, তা থেকে বোঝা ধায়---বায়ু-চলাচলেৰ 


২১৬ বাস্ত-বিজ্ঞান 


ব্যবস্থাই হচ্ছে এ অঞ্চলের প্ল্যানিং কাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্ষিয়। বাতাস 
আর্ত হওয়ায় আমর! গরমের দিনে ঘামে খুব কষ্ট পাই । বাতাসের অবাধ 
চলাচলের ব্যবস্থা, থাকলে গায়ের ঘাম তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। এদেশে দক্ষিণ 
এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকেই বাতাসটা বেশী আসে। তাই এদেশে খনার 
বচনে আছে “দক্ষিণ-ছুয়ারী-ঘরের রাজা” ৷ 

প্রথম পরিচ্ছেদেই বলা হয়েছে, প্র্যানে একটি উত্তর-নির্জশক-রেখা বা 
নর্থ লাইন.দেওয়া থাকে । এই সঙ্গে অনেক বাস্তকার আরও একটি রেখা একে 
লিখে দেন “কার্ডিনাল ডিরেক্মান্‌ অফ প্রিভেলিং উইণ্ড” অথং বৎসরের 
অধিকাংশ সময় বাতাস তীর-চিহ্ন-অস্কিত দিক থেকে আসে । টা দেওয়া 
থাকলে বোঝা যাবে, যে-অঞ্চলে বাড়ীটি তৈরী হচ্ছে ও প্ল্যানটা সে অঞ্চলের 
উপযোগী কিনা ৷ 
লীগান্িৎ কাজ্তেন্ নিশেষ নিৰ্দেশ $ 

(i)  ওরিয়েন্টেশান £ বাড়ীর মুখ কোন্‌ দিকে হবে, ঘরগুলি বেন্‌ মুখে 
বসবে ইত্যাদি স্থির করাকেই বলে ওরিয়েন্টেশীন ; কিংব| বল! যাঁয়/াঁড়ীর 
ধ্যান তৈরি ক'রে উত্তর-নির্দেশক-রেখা বসানোর কাজটিই হচ্ছে ওবিয়েণ্টোন্‌ ৷ 
আগেই বলেছি, দক্ষিণ-মুখো বাঁড়ীই সবচেয়ে ভালো । খনার আর কটি 
বচনে আছে-_“দক্ষিণ ছেড়ে, উত্তর বেড়ে। পূবে হাস, পশ্চিমে বীশ ৷” খ্বাৎ 
জমির উত্তর সীমানা ঘেষে বাড়ী করা ভালো, তাহ'লে দক্ষিণ দিকে ন্ির 
এক্তিয়ারেই খানিকটা খোলা জমি থাকবে । খনার মতে, পূর্ব দিকে পুকুর ক্ষা 
ভালো এবং পশ্চিম দিকে পড়ন্ত রৌদ্র থেকে বাড়ীকে রক্ষা করার কাজে নি 
করতে হবে ঘন বাঁশবাঁড়কে ৷ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হ'তে পারে, বট-অশ্বহ় 
দেশের মানুষ খনা হঠাৎ বাখগাছের কথাই বা বললেন কেন? আর কোন ঘ 
পত্ৰসন্নিবদ্ধ বড় গাছের কথা কি তার মনে পড়েনি ? অথব। “হাস” এই কথা? 
সঙ্গে মিলের খাতিরে “বাশের” অবতারণা করতে হয়েছে তাকে ? আসলে € 
নয়। কালবৈশাখী ঝড় সচরাচর পশ্চিম দিক থেকেই আমে ৷ অন্য কোন গা! 
ঝড়ে ভেঙে পড়লে সেট! তার পূর্বদিকে অবস্থিত বাড়ীর উপরেই পড়বে 
বাশগাছ ঝড়ে ভাঙে না, জয়ে পড়ে । এজন্য বাশের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি ৷ 

(1) ঘরের মাপ ও অবস্থিতি £ যেহেতু বায়ুচলাচলই উষ্ণ-আৰ্দ, 
"আবহাওয়ায় সবচেয়ে বড় কথা, তাই দেখতে হবে ঘরগুলিতে বায়ু-চলাচলের 
যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন| ৷ শয়ন-ঘরটি বাড়ীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে হওয়া 
সবচেয়ে ভালে|। অন্ততঃ সে-ঘরে দক্ষিণ দিকে যেন বড় জানালা থাকে । 


বাড়ীর প্র্যান-করা ২১৭ 


শুধু দক্ষিণে জানালা, থাকলেই হাওয়া যাতায়াত, করবে ন|--যদি ঠিক তার 
সামনাসামনি উত্তরেও জানাল। না থাকে । - শয়ন-ঘরের. গোপনীয়তা যেন 
রক্ষিত হয়-_পারতপক্ষে একটির বেশী দরজ| এ ঘরে না রাখাই ভালো । ৷ শুধু 
শয়ন-ঘর নয়, প্রত্যেকটি ঘর যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় অর্থাৎ ঘরের দরজা যদি শুধু 
সেই ঘরে আসার জন্তাই ব্যবহৃত হয় ( অন্যত্র যাতায়াতের পথ না হয়), তাহ'লে 
প্ল্যানিং উন্নততর হবে । আকারে শয়ন-কক্ষটি সবচেয়ে বড় হওয়৷ বাঞ্ছনীয় । 


প্রসঙ্গত: একটি কথা বলবো ৷  ইউরোপ-খণ্ডে শয়ন-কক্ষ গুলিকে খুব বড় 
না কারে বসার-ঘর (সিটিং রুম), বৈঠকখান। (ড্রইং রুম), অথবা 
খাবার-ঘর (ডাইনিং রুম )-গুলিকে অপেক্ষাকৃত বড় করা হয়। সেখানে 
অনেক বাড়ীতে বৈঠকখানা ও খাবার-ঘর একই বৃহদায়তন কামরা ৷ আমাদের 
জীবন-যাত্রা ইউরোগীয়দের জীবন-ধারার মতো নয়। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের কথা 
বাদ দিলে বলতে পারি, আমর] শয়ন-কক্ষেই আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, আল্না 
প্রভৃতি রাখি। স্থতরাং বিলাতী প্র্যানের নকলে ধারা বৈঠকখানাকে বড় 
ক’ৰে শয়ন-কক্ষগুলিকে ছোট করেন, তারা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অস্থবিধ| সৃষ্টি 
করেন মাত্র । 


(i) বারান্দার অবস্থিতি ? দক্ষিণের বারান্দা সবচেয়ে আরামদায়ক ৷ 
পূর্বের বারান্দাও গ্রীতিপ্রদ। যেখানে বাধ্যতামূলকভাবে শয়ন-কক্ষকে পশ্চিম 
দিকে তুলতে হয়, সেখানে পশ্চিমেও বারান্দা করা চলে) এব্যবস্থায় পড়ন্ত 
রৌদ্র সরাসরি ঘরটিকে উত্তপ্ত করতে পারে ন|; মধ্যবিত্ত পরিবারের বাড়ীতে 
ইতিপূর্বে খাবার-ঘর ব'লে কিছু থাকত না । বান্নাঘরকেই যথেষ্ট বড় করা হত৷ 
বান্নাঘরেই অন্ধ পরিবেশনের ব্যবস্থা হত। ইদানিং জীবনযাত্রার মান বদলাচ্ছে ৷ 
আমর! রান্নাঘরকে অপেক্ষাকৃত ছোট করি, এবং সংলগ্ন একটি স্থানে টেবিল- 
চেয়ার পেতে অন্ন পরিবেশনের আয়োজন করি । এই স্থানটির গালভারি নাম 
‘ডাইনিং-হল’ ৷ এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, কয়েকজন পাশাপাশি আহারে 

বসলেও যেন লোক-চলাচলের যথেষ্ট জায়গা থাকে । 


গাড়ি-বারান্দার কথা বাদ দিলে আমর! বারান্দা তৈরি করি ছুঃটি উদ্দেশে ৷ 
প্রথমতঃ, অবসর-সময়ে বসে গল্প করা, খাওয়| ইত্যাদি; দ্বিতীয়তঃ, এক ঘর 
থেকে অপর ঘরে যাওয়ার রান্ত। হিসাবে । শেষোক্ত কারণে নিম্সিত লম্বাটে 
বারান্দাকে ইংরাজীতে বলে করিডর। এগুলি অন্ততঃ ১ মিটার চওড়া হওয়। 
উচিত 3 ১২০০ মি. মি. থেকে ১৫০৭ মি. মি. হওয়াই বাঞ্ছনীয় | 
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(৮) দরজা ও জানাল। ঃ দেখতে হবে খোলা অবস্থায় দরজা-জ্রানালা 
যেন যাতায়াতের পথে বাধা হস্থষ্টি নাকরে। এজন্য চৌকাঠ বসাবার পূর্বেই 
সাবধান হ'তে হবে । চৌকাঠ দেওয়ালের কোন্‌ দিক ঘেষে বললে এবং কোন্‌ 
দিকে রাবিট কাটলে সবচেয়ে স্থবিধাজনক হয়, এটা পূর্বেই দেখে নিতে হবে ৷ 
এজন্য বাস্তকার অনেক সময় পাল্লাগুলি কোন্‌ দিকে খুলবে, প্ল্যানে তার স্বনি্িষ্ট 
উল্লেখ করেন ৷ 

দ্বিতীয়তঃ, দরজাগুলি. এমনভাবে বসাতে হবে যাতে যাতায়াতের প্রয়োজনে 
ঘরের অন্পতম অংশ ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া সেগুলির অবস্থিতি এমন হওয়া 
উচিত যাতে ঘরে আসবাব-পত্র সাজাতে স্থবিধা হয় ॥ 

এ তো গেল, জানালা-দরজার অবস্থিতির কথা ৷ এখন তাদের আয়তন 
এবং পরিমাণের কথায় আসা যাক । শয়ন-ঘরে দরজার বিস্তার অন্তত: ১ 
মিটার হওয়া চাই ; রান্নাঘর, ভাড়ার-ঘরে ৭৫ মি. মি. এবং স্নানঘর, পায়খানায় 
৬০০ মি. মি. পর্যন্ত কর! চলে |. উচ্চতায় অন্ততঃ ১৮৭০ মি. মি. রাখা উচিত; 
২০০০ মি. মি: রাখাই বাঞ্চনীয় । দরজা ও. জানালার মাথা একই সমতলে 
বসবে। ফলে জানালাগুলি মেঝে থেকে প্রায় ৬** মি.মি উচুতে বসে। 
ঘরে কতগুলি. দরজা-জানালা থাকা উচিত, এবিষয়ে বিভিন্ন বাস্তকার বিভিন্ন 
মতামত প্রকাশ করেছেন। কয়েকটি মতামত এখানে দেওয়া হ'ল :-- 

(ক) কোনও ঘরের জানালাগুলির সম্মিলিত ক্ষেত্রফল ( চৌকাঠ বাদে ) 
ঘরের মেঝের ক্ষেত্রফলের অন্ততঃ দশ ভাগের এক ভাগ হওয়া উচিত ৷ 

(খা জানালা ও দরজার সম্মিলিত ' ক্ষেত্রফল ঘরের মেঝের ক্ষেত্রফলের 
অন্ততঃ সাত ভাগের এক ভাগ হওয়া চাই৷ 

(গ) ঘরের ঘন-পরিমাণের (অর্থাৎ দৈধ্য ৮ প্রস্থ ১ উচ্চতা ) প্রত্যেক ১৫ 
ঘনমিটারের জন্য ন্যনতম ১ বর্গমিটার হিসাবে জানালার ব্যবস্থা থাকবে ৷ 

(ঘ) জানালার ক্ষেত্রফলের ন্যনতম সম্মিলিত মাপ 

i = ঘরের দৈঘ্য সপ্রস্থ ১ উচ্চতা ৷ 

(॥) রা্সাঘর, স্সানঘর, পায়খানা প্রভৃতি £ বাড়ীর পশ্চিম দিকের 
দেওয়ালে স্নানঘৱ ও পায়খানা নিৰ্গিত হ’লে, এই ঘরগুলিই পড়ন্ত রৌদ্র থেকে 
বাড়ীটিকে বক্ষ করতে 'পারবে 1 র্ারাঘরও' পশ্চিম-দেওয়াল ঘেঁষে. তৈরি 
করা চলতে পারে; কারণ রান্নাঘর ব্যবহৃত হয় সকালে এবং সন্ধ্যার পর । 
স্থতরাং 'অপরাহ্ের'পড়স্ত রৌছে যখন বান্মাধৱটি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তখন সে-ঘর 
সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। এ ছাড়া রাযাঘরের মোয়া কোন্‌ দিকে যাবে, 


বাড়ীর প্র্যান-করা ২১৯ 


সেটা খেয়াল রাখতে হবে। ধুমবিহীন নানারকম চুল্লীও আজকাল কিনতে 
পাওয়া যায় অথবা তৈরি করিয়ে নেওয়া ঘায়। এর মধ্যে “সরকার-চুলা" এবং 
‘মগন-চুলা’ সমধিক প্রচলিত । । 

বিলাতী প্র্যানে শয়ন-কক্ষের সংলগ্ন স্নানঘর ও পায়খানার ব্যবস্থা করার 
রেওয়াজ আছে ।. আমাদের ইঙ্জ-বঙ্গ সমাজের বাড়ীতেও এই রেওয়াজ ক্রমে 
প্রসারলাভ করছে । প্রত্যেকটি শয়ন-কক্ষেরই সংলগ্ন স্নানঘর, পায়খানার ব্যবস্থা 
করতে পারলে, সেপ,টিক্‌-ট্যাঙ্ক ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকলে এবং চাকর-বাঁকরদের 
জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা সম্ভব হ'লে, এতে আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু 
সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারে এই তিনটি ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না ব'লে বাড়ীর 
একান্তে সচরাচর স্নানাগার ও পায়খানার ব্যাবস্থা থাকে । কোন করিডর 
থেকে যদি দু'টি পৃথক দরজার মাধ্যমে যথাক্রমে স্বানঘর ও পায়খানায় যাওয়ার 
ব্যবস্থা থাকে, তাহ'লেই সুবিধা ৷ 

স্নানঘর ও পায়খানার ন্যুনতম মাপ হওয়া উচিত যথাক্রমে ২৪ বর্গফুট বা 
২২৫ বর্গমিটার এবং ১২ বৰ্গফুট অর্থাৎ ১'২ বর্গমিটার ৷ রান্নাঘরের ন্যুনতম মাপ 
নির্ভর করবে ভাড়ারের এবং অন্ন পরিবেশনের ব্যবস্থার ওপর ৷ রান্নাঘরে যদি 
যথেষ্ট তাক বা গা-আলমারি থাকে এবং রান্নাঘরের সংলগ্ন বারান্দায় অন্ন- 
পরিবেশনের ব্যবস্থা করা যায়, তাহ'লে অন্ততঃ ৩:৫ থেকে ৪% বর্গমিটার 
স্থান রান্নাঘরের জন্য প্রয়োজন হবে | 

(৮1) আকৃতি 3 বাড়ীতে ঘরের সংখ্যা যৃত বেশী হবে ততই বেশী সংখ্যক 
দেওয়াল গীথার প্রয়োজন হবে; ফলে মেঝের জন্য ব্যবহারোপযোগী স্থান 
কমবে এবং খরচ বাড়বে । একটি ৬ মি.৯৬ মি হলঘরের ক্ষেত্রফল পাশাপাশি 
চারখানি ৩ মি.১৩ মি ঘরের ক্ষেত্রফলের সমান । একই মাল-মশলা দিয়ে 
তৈরি করালেও প্রথমটিতে খরচ অনেক কম পড়বে ৷ স্থতরাং অহেতুক কতক- 
গুলি ছোট ছোট ঘর করার চেয়ে অল্প কয়েকটি বড় ঘর তৈরি করা বাঞ্ছনীয় ৷ 

তেমনি একটি চৌকা-ঘর সমপরিমাণ ক্ষেত্রফলের একটি লম্বাটে ঘরের চেয়ে 
সস্তায় বানানো যায় । মনে করা যাক, দু'টি পৃথক ঘর আছে । একটির মাপ 
৪.মি:১৫৪ মি. এবং অপরটির মাপ ৮ মি. ২ মি ৷ দু'টি ঘরেরই দেওয়াল যদি 
২৫.মি মি চড়া হয়, তাহ'লে হিসাব ক'রে দেখুন প্রথমটির জন্য ১৬১০৯ 
মিটার দেওয়াল গাঁথতে হবে এবং দ্বিতীয় ঘরখানির জন্য যে দেওয়াল গাঁথতে 
হবে তার দৈর্ঘ্য হবে ২০১৭ মিটার ৷ ‘অথচ দু'টি ঘরেরই মেঝের ক্ষেত্রফল 
১৬ বর্গমিটার এছাড়া দেওয়ালে ঘত বেশী-কোণা গাখতে হবে, ততই খরচ 
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বাড়বে। একই ক্ষেত্রফলের একটি চতুষ্কোণ, একটি ছয়-কোণ এবং একটি 
গোলারুতি ঘরের প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টি এবং দ্বিতীয়টি ‘অপেক্ষা: তুতীয়টিতে 
খরচ বেশী হবে। 

একটি ঘরের বিষয়ে যে-কথা সত্য, একটি বাড়ীর ক্ষেত্রেও সে-কথা প্রঘোজ্য। 
একটি চৌকা-ধরনের বাড়ী একটি লম্বাটে-ধরনের সম-আয়তনের বাড়ী অপেক্ষা 
অল্প ব্যয়ে নির্মাণ করা৷ যায়। অপরপক্ষে চৌকা-বাড়ীতে আলো-বাতাসের 
ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত কম হবেই । লঙ্বাটে-বরনের অথবা ইংরাজী L,U,T প্রভৃতি 
অক্ষরের আকারের বাড়ীতে আলো-বাঁতাম অপেক্ষাকৃত বেশী পাওয়। ঘায়। 


এ-কথা বলাই বাহুল্য, পূর্বপশ্চিমে-লঙ্কা! বাড়ীতে অনেক বেশী হাওয়া" 


আসবে অপর একটি উত্তর-দক্ষিণে-লম্ব। বাড়ীর চেয়ে ৷ 
০স্পলিক্ষিত্কেস্পন্‌ % অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘিনি বাড়ীটির পরিকল্পনা 
করেন (তাকে বলে প্রাযালার বা ডিজাইনার) এবং যিনি বাড়ীটি তৈরি করেন, 
তারা একই ব্যক্তি নন। পরিকল্পনাকার তীর বক্তব্য মোটামুটি প্র্যানেই 
নির্দেশিত করেন ৷ তবে সব কথা হয়তো প্ল্যানে বলা যায় না; তাই প্র্যানের 
সঙ্গে একটি লিখিত নির্দেশ-তালিকা থাকে, তাকে বলি স্পেসিফিকেশন্‌। 
কি ভাগের মশলায় গাথনি অথবা, পলেন্তারা হবে, কোন্‌ কাঠের জানালা- 
দরজা লাগাতেওহবে, কংক্রিটের ভাগ অথবা। বিভিন্ন উপাদানের বিস্তারিত পরিচয় 
ও ভাগের উল্লেখ প্রভৃতি সম্বলিত এই তালিকা । | 
একথা সহজেই অনুমেয় যে, যত উচ্চমানের স্পেসিফিকেশন্‌ পছন্দ করা 
হবে, গৃহ-নির্মাণের ব্যয়ও তত বাড়বে এবং বাড়ীটি বসবাসের পক্ষে, স্থায়িত্বের 
পক্ষে ততই উন্নততর হবে। বাৎসরিক মেরামতি খরচও তত কমবে । 
. অপরপক্ষে বাড়ী তৈরি করার মূল পু'জিটা ষদি পূর্ব-নির্দিষ্ট থাকে, তবে যতই 
উন্নত স্পেসিকিকেশনের দিকে আমরা ঝুঁকবো, ততই বাড়ীটিকে আকারে 
ছোট করতে হবে ৷ বস্তুতঃ বাড়ীর ক্ষেত্ৰফল (অথবা আয়তন), স্পেসিফিকেশন্‌ 
এবং মুল্য একে অপরের ওপর নির্ভরশীল । একটা উপমা দিলে ব্যাপারটা 
বোঝা সহজ হবে। মনে করুন, একটি দাড়িপাল্লার একদিকে আছে বাড়ীর 
ক্ষেত্রফল ও স্পেসিফিকেশন, অপর পাল্লায় আছে বাড়ীর মূল্য। মূল্যটাকে 
যদি কমাতে চাই, তাহ'লে অপর পাল্লার ক্ষেত্রফল অথবা! স্পেমিফিকেশনের 
যেকোন একটিকে অথবা ছু'টিকেই অল্প অল্প কমাতে হবে। তেমনি স্পেসি- 


ফিকেশন্‌ যি উন্নত করতে চাই, তাহ'লে পাল্লা সমান রাখবার জন্য হয় = 


মূল্যকে বাড়াতে হবে, অথবা ক্ষেত্রফলকে কমাতে হবে ৷ এই তিনটি পরস্পর 


বাড়ীর গ্ল্যান-কর| ২২১ 


নির্ভরশীল জিনিসের ভিতর অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল্যটাই নিদিষ্ট থাকে । ফলে 
ভালে| ডিজাইনার হচ্ছেন তিনি--ঘিনি একটি স্থনির্টিষ্ট মূল্যের ভিতর ক্ষেত্ৰফল 
এবং স্পেনিফিকেশনের মধ্যে ঠিকমতো সমতা রক্ষা করতে পারেন, যাতে 
গৃহম্বামীর সবচেয়ে বেশী উপকার হয়। পরবর্তী “মূলক্ত্র' অনুচ্ছেদে বিষয়টি 
বিশদভাবে বোঝানো হয়েছে উদাহরণ দিয়ে | 

ক্ত'ম্মিল্ল ভ্যান $ জমির প্র্যানের সঙ্গে বাড়ীর প্র্যানের অঙ্গাঙ্গি যোগ ৷ 
প্রথমে জমির নক্সাটা বা সাইট, প্রযানটি হাতে না পেলে ডিজাইনারের পক্ষে 
বাড়ীর প্র্যান্‌ করা হুফলপ্রন্থ হয় না। এজন্য যেখানে টাইপপ্র্যান্‌ অনুযায়ী : 
নৃতন শহর গড়ে তোলা হয়, সেখানে প্রায়শঃই দেখা যায়, নক্সা দেখে যে 
বাড়ীটিকে খুবই লোভনীয় মনে হয়েছিল, বাস্তবে তাতে বাস করাই হয়তো 
কষ্টকর ৷ এই -অস্থৃবিধার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হচ্ছে টাউন- 
প্র্যানার তীর প্রত্যেকটি টাইপংপ্ল্যানে উল্লেখ কারে দেবেন-_-উত্তর-মুখো 
প্লটের জন্য’, “দক্ষিণ-মুখো প্লটের জন্য’ ইত্যাদি । 

জমির আকুতি এবং অবস্থানের কথ! মনে রেখে বাড়ীর প্ল্যান করতে 
হবে । চিত্র-_133-এ একটি শহরতলীর লে-আঁউট, প্ল্যানের কিয়দংশ দেখা 
যাচ্ছে। এর ভিতর ১নং থেকে «নং প্রট্‌গুলি পূর্বেই বিক্রি হয়ে গেছে। যে 
প্রটৃগুলি এখনও "বিক্রির 


জন্য আছে তার ভিতর EEA ENE 
নিঃসন্দেহে ৪৫নং প্রটাট 1 [1৮] EE 
সবত্ৰষ্ট 7 -এর :!ন্ষি ROAD 40’ WIDE কঃ 

ও পূর্ব দিক খোলা, এটি এ এ 
কৰ্মার্‌-প্লট্‌। "_ তারপর 15199 


ROAD 30" WIDE 


Et NE Sadat ttn ES SEE Sonat ont UP SUES TESS 


৪৯নং এবং ৪৮নং প্রট 
দু’টি। কারণ এদেরও 
দক্ষিণে খোলা পার্ক । এর পর. ৪৪নং এবং ও৩নং প্লট দু'টি পছন্দ করা 
চলে; কারণ সেগুলি দক্ষিণ-মৃখী প্রট । সর্বনিকষ্ট হচ্ছে ৮নং থেকে ১৩নং 
উত্তর-মুখো জমি। অবশ্য এদের ভিতর কনার-প্লট ১০নং-ই সর্বোৎরুষ্ট । 
খোজ নিলে দেখা যাবে, জমির দামও এভাবে বেশী-কম হয়েছে! ৪৭নং জমি 
এবং ৪৯নং জমি দুটিই পূর্বমখী; কিন্তু ৪৯নং প্লটের দক্ষিণ খোলা, স্থতরাং 
এটি অনেক ভালো । আবার ৪৮নং এবং ৪৯নং এ দুটি প্রটেরই দক্ষিণে 


চিত্ৰ--138 


২২২ বাস্ত-বিজ্ঞান 


পার্ক; কিন্তু এদের মধ্যে পূর্বমুধী ৪৯নং প্লটটি পশ্চিম-মুখী ৪৮নং প্লট অপেক্ষা 
ভালো । j 

নিজস্ব জমির যেখানে খুশি অথব| যত ইচ্ছা বড় বাড়ী আপনি তৈরি 
করতে পারেন ন|--নেহাৎ গ্রামাঞ্চলে ছাড়া ৷ পাৰ্শ্ববৰ্তী জমির সীমানা থেকে 
অন্ততঃ ১২০০ মি.মি. জমি আপনাকে ছাড়তে হবে কলকাত৷ কর্পোরেশন 
এলাকায় । পিছনেও কতটা জমি ছাড়তে হবে, সর্বসমেত কতটা জমি উন্মুক্ত 
থাকবে, কত মিটার চওড়া রাস্তার ওপর কত-তল বাড়ী করতে দেওয়া হবে 
ইত্যাদি বিষয়েও স্থনিদিষ্ট আইন আছে কর্পোরেশন অথবা মিউনিসিপ্যাল 
এলাকায় । 

স্ুল্লসূত্র ৪ পিতার অবর্তমানে দুই ভাই যখন সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে 
কলহ করে, তখন প্রতিবেশী মাতব্বর এসে মধ্যস্থতা করেন। প্র্যানার বা 
ডিজাইনারের কাজটাও অনেকটা এ মাতব্বরের মতো । মালিকের ‘ইচ্ছা’ 
এবং তার ক্ষমতা” যেন দুই বিবদমান শরিক। ‘ইচ্ছা’কে সন্তুষ্ট করতে যদি 
ঘরটিকে একটু বড় করতে যাই অথবা সিমেণ্ট-কংক্রিটের বদলে মেঝেটা 
মোজেইক্‌ করতে যাই, অমনি ক্ষমত৷’ লাঠিহাতে তেড়ে আমে । আবার 
ক্ষমতার’ কথা ভেবে যখন ক্যার্টিলিভার-বারান্দ! বা ঝোলা-বারান্দাট! বাদ দিই, 
ইচ্ছা" মুখভার ক'রে বসে থাকে । বুদ্ধিমান মাতব্বরের মতে| পরিকল্পনাকার 
(ডিজাইনার ) তখন ছুই ভাইয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে একটা মাষামাঝি রফা৷ 
কারে দেন। কিভাবে মামলার নিষ্পতি হয় দেখা যাক। 

পাচকড়ি পোদ্দার মশাই নিজের বাড়ীর প্ল্যান্‌ করাতে এলেন তার 
ইঞ্জিনিয়ার ভাই নকড়ি পোদ্দার, বি. এস্‌-সি, বি. ই-র কাছে। বললেন, 
তার চাই একটি বৈঠকখানা, একটি শয়ন-কক্ষ; এছাড়া রান্নাঘর, ন্নানঘর, 
পারখান। প্রভৃতি । তিনি আরও বললেন, বনিয়াদে ভবিষ্যতে দো-তলা৷ করার 
ব্যবস্থা করতে হবে না এবং সর্বসাকুল্যে তিনি খরচ করতে পারেন (স্তানিটারী 
ও ইলেক্ট্রিক যোগাযোগ প্রভৃতি বাদে ) ২৫,০০০০ টাকা । তীর ইঞ্জিনিয়ার 
ভাই প্রথমে ঘরের মাপগুলি আন্দাজে ধ'রে গোটা বাড়ীর একটা আনুমানিক 
্রিন্ব-এরিয়।* নির্ণয় করলেন। 


* সমস্ত বাড়ীটা যে জমির উপর তৈরি হবে অর্থাৎ গ্রিস্থের বাহরে-বাইরে মাপ নিয়ে যে 
ক্ষেত্রফল, তাকে বলে বাড়ীর প্লিন্থ-এরিয়|। যেমন--সমস্ত মেঝের ক্ষেত্রফলের যোগফলকে বলে 


ফ্লোর-এরিয়া। অর্থাৎ ক্রোর-এরিয়ার সঙ্গে দেওয়ালের ক্ষেত্রফল যোগ দিলে আমর! পাব 
প্লিন্থ-এরিয়া। ৰি 


বাড়ীর প্ল্যান-করা ২২৩ 


বৈঠকথানা ও শয়ন-কক্ষের মিলিত ক্ষেত্ৰফল--২৪০ বর্গফুট 


রান্নাঘরের ৷ ৯০:8৪ ৮ 
স্নানঘর ও পায়খানার মিলিত বা 
বারান্দার (ঢাকা ও খোল! মিলিতভাবে। ,, --১০০ % 


মোট ফ্রোর-এরিয়া--৪৫৭ বর্গফুট 
দেওয়ালের আনুমানিক ক্ষেত্রফল _-১৩০. ৯... 
অর্সমেত প্লিস্থ-এরিয়।---৫৮০ বৰ্গফুট 

নকড়ি পোদ্দার মশাই ইঞ্জিনিয়ার। তার অভিজ্ঞত| থেকে তিনি জানেন 
যে, দাদার বাড়ীর জন্য যে. স্পেসিফিকেসন্‌. তিনি মনে মনে ভাবছেন তাতে 
প্রতি বর্গফুট প্লিন্থ-এরিয়ায় খরচ পড়বে প্রায় ৫০০০ টাকা । স্কৃতরাং তিনি 
বুঝতে পারছেন, বাড়ীটিতে সর্বসাকুল্যে খরচ. হবে ৫৮০ %৫০'০০ টাকা= 
২৪,০০০'০০ টাকা ৷ সে-কথ| তিনি দাদাকে জানালেন । 

পাচকড়িবাবুর সামনে তখন খোলা রইলো চারটি রাস্তা $-- 

প্রথমত: নির্মাণব্যয় ২৫,০০০:০০ টাক] বাড়িয়ে ২৯,০০০'০ টাকায় বাজী 
হওয়া । 

দ্বিতীয়তঃ_ নির্মাণ-ব্যয় ২৫,০০০* টাকাই রেখে এবং স্পেমিফিকেলনের 
মান না কমিয়ে ঘর-বারান্দ। ইত্যাদিকে ছোট করা। অর্থাৎ ৫৮০ বর্গফুট 
সংখ্যাটিকে কমিয়ে ৫০০ বর্গফুট কর|; কারণ ৫০০ X% ৫০!০০==২৫০০০০০০ | 

তৃতীয়তঃ:_ নির্মাণ ব্যয় ২৫,০০০০ টাকাই রেখে এবং সর্বসমেত প্লিশ্ব- 
এরিয়াকেও না কমিয়ে স্পেসিফিকেসনের মানকে কমিয়ে আনা) অর্থাৎ 
প্রতি বর্গফুষ্টের খরচটা ৫০০০ থেকে কমিয়ে ৪৩১০তে আনা) কারণ ৫৮০ ১ 
৪৩'১০==২৫,০০০'০০ টাকা (প্রায় )। 

চতুর্থতঃ__উপরি-উল্লিথিত উপায়ের যে-কোন ছু'টি অথবা তিনটিরই 
আংশিক প্রয়োগে সমস্তার সমাধান কর|।  যেমন_মৃল্য-মান সমান রেখে 
প্িশ্থ-এরিয়া এবং স্পেসিফিকেসন্‌ দু'টিকেই অল্প কমানো। উদাহরণস্বরূপ 
বলা যেতে পারে, প্লিন্ব-এরিয়। ৫২৫ বর্গফুট এবং প্লিশ্থ-এরিয়ার প্রতি বর্গফুটের 
খরচ ৪৭:৪৩ টাকা হ’লেও ২৫,০০০'০০ টাকায় বাড়ীট। শেষ হবে । কারণ 
৫২৫ ১৪৭'৪৩ ন. প.=২৫,০০০'০০ টাকা (প্ৰায়) ৷ 

পাচকড়ি পোদ্দার মশাই শেষ পর্যন্ত কি করেছিলেন, তা আমরা এস্টিমেটিং 
পরিচ্ছেদ আলোচন! করবার সময় জানতে পারবো । 


এত ্পল্লিচ্ছেলক . 
ব্যয়-নিৰ্ণর-প্রণালী ও চুক্তিনাম! 
(এট্টিমেট্‌ এযাণ্ড কন্ট্ৰাক্ট ) 


ঞ্পল্লিল্স ৪ বাড়ীর আনুমানিক ব্যয় নিৰ্ণয় করাকে বলে এস্টিমেটিং। 
জমির দাম, রেজিস্ট্রি খরচ, প্র্যান্স্তাংসন্‌ করানো ইত্যাদির কথা বাদ দিলে 
বাড়ীর মূল্য-মান নির্ভর করে তিনটি জিনিসের উপর। প্রথমতঃ মাল-মশ.লার 
খরচ, দ্বিতীয়তঃ অমমূল্য এবং তৃতীয়তঃ তন্বাবধানের খরচ। তন্বাবধানের 
কথাও বাদ দিলে৷ মোটামুটিভাবে বলা চলে--একটি বাড়ীর সম্পূর্ণ খরচের 
বারো আনা অংশ মাল-মশলার দাম; আর চার আনা অংশ যায় শ্রমমূল্য 
খাতে । অৰ্থাৎ বাঁড়ীটির খরচের তকরা ৭৫ ভাগ ব্যয়িত হয় ইট-কাঠ- 
সিমেন্ট-লোহা। ইত্যাদি ক্ৰয় করতে এবং শতকরা ২৫ ভাগ ব্যয়িত হয় মিস্ত্রি 
ছুতার-মজুর-কামিন্দের মজুরি বাবদ। স্থৃতরাং বাড়ী তৈরি করতে কত খরচ 
হবে জানতে হ’লে, আমাদের পীচটি বিষয়ে অবহিত হ'তে হবে : 

(১) কোন্‌ কোন্‌ মাল-মশংলা কত কত পরিমাণ লাগবে ৷ 

(২) প্রতিটি যাঁল-মশ.লার দর কত (কাধস্থলে আনাসমেত )। 

(৩) কতগুলি মিস্ত্ৰি-ছুতার-মজুরকে কত দিনের পারিশ্রমিক দিতে হবে ৷ 

(৪) প্রতিটি শ্রেণীর মেহনতি-মালুষের দৈনিক মজুরির হার কত। 

(6) তত্বাবধান বাবদ কত খরচ হবে । | 

এইভাবে অগ্রসর হ’লে মৌলিক হিসাব হয় বটে, কিন্তু সাধারণতঃ আমর 
বাড়ী তৈরি করার হিসাব এভাবে করি না। কেন করি না বা কিভাবে করি, 
সে-কথা পরে বলছি । 

যেভাবেই অগ্রসর: হই না কেন, বাড়ীর মৃল্য-মান নির্ণয় করতে হ'লে 
সৰ্বপ্ৰথমে আমাদের জানতে হবে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে (আইটেমে ) কত 
কাজ হবে ৷ অর্থাৎ বনিয়াদে কত ঘনফুট কংক্ৰিট্‌ হবে, দেওয়ালে কত ঘনফুট 
গাথনি হবে, কত বর্গফুট পলেস্তার! হবে ইত্যাদি । আর তার সঙ্গে জানতে 
হবে প্রতি বিষয়ের স্পেসিফিকেশন্‌ কি ৷ কারণ এই মূল তথ্যগুলি না জানলে 
মাল-মশলা এবং শ্রমমূল্যের হিসাব করবো কি ক'রে আমরা? 

লিভ্ডিভ্ডলল-অম্ফু-কেই্লাল্টিভি এ. আমরা একটি বাড়ীকে বিভিন্ন 
অংশে ভেঙে খণ্ড খণ্ডরূপে এ গ্রন্থে আলোচনা করেছি। যথ|--বনিয়াদ, ভিত, 
গাথনি, লিণ্টেল, দরজা-জানালা ইত্যাদি। বাড়ীর প্র্যান ও স্পেসিফিকেশন্‌ 


ব্যয়-নিণয়-প্রণালী ও চুক্তিনাম৷ ২২৫ 
স্পেসিফিকেসন্‌ তৈরি হ'লে আমর! সেই অন্থুমারে একটি তালিকা প্রস্তুত 
করতে পারি যে, এরকম কোন্‌ আই টেম্‌ কতটা করতে হবে ৷ এই তালিকায় 
থাকে আইটেমের বয়ান বা নাম এবং তার পরিমাণ। একে আমরা 
পারিমাণ-তালিক। ব৷ সিডিউল্‌-অফকো য়াণ্টিটি বলতে পারি । 

আইভেম্্‌শজাি-এস্উিস্মেউ, € . পরিমাণ-তালিকা থেকেই 
আমর! সরাসরি বাড়ীর সম্পূর্ণ নির্মাণ-্যয় হিসাব ক'রে নির্ধারণ করতে পারি, 
যদি প্রতিটি আইটেমের দর বা রেট, জানা থাকে। বিভিন্ন সরকারী বাস্ত- 
বিদ্যা-বিষয়ক সংস্থার নিজস্ব রেটের তালিকা থাকে । মালপত্র এবং শ্রমমূল্যের 
চল্তি বাজার-দরের সঙ্গে সমতা রক্ষা ক'রে প্রায় প্রতি বংসরই এই রেট 
নির্ধারিত হয়। এর সাহায্যে একিক নিয়মে আমরা এস্টিমেটটি তৈরি করতে 
পারি। যেমন__ওয়ার্কস্-ঞ্যাগু-বিল্ডিং বিভাগের ১৯৭৭ খ্রষ্টাব্দে প্রস্তুত 
প্রেসিডেন্দী সার্কেলের সিডিউলে ( সংক্ষেপে পি. সি. মিডিউলে ) বলা হয়েছে, 
“এক নগর ইটের ৬ £ ১ ভাগে সিমেণ্ট-বালির প্লিস্থ, পর্যন্ত গাথ.নির দর প্রতি 
ঘনমিটারে ১৬৪৬৭ টাক৷ ৷” এখন আমাদের বাড়ীটিতে যদি ১২ ঘনমিটার 
গাথ.নির প্রয়োজন হয়, তাহ'লে আমর! সহজেই বলতে পারি এই আইটেমে 
আমাদের খরচ হবে ১৬৪২১৯২--১৯৭৫-২০ টাকা। 

এক্ষেত্রে “এক নশ্বর ইটের ৬ £ ১ ভাগে দিষেন্ট-বালির প্রিন্ব, পধন্ত গাথনি” 
শব্দ-সমষ্টি হচ্ছে আইটেমের বয়ান্‌। “১৬৪৬০ টাকা” হচ্ছে রেট, বা দর। 
আর “প্রতি ঘনমিটার” শব্দ-সমষ্টি হচ্ছে এ রেটের ইউনিট, বা মান। 

এইভাবে রেট, জানা থাকলে প্রতি আইটেমের খরচ হিসাব ক'রে ক্রমশঃ 
আমর! বাড়ী তৈরি করার সম্পূৰ্ণ খরচের খতিয়ান্‌ বা পুরো এস্টিমেট তৈরি 
করতে পারি। পরবর্তী উদাহরণ থেকে কি-ভাবে পি. সি. সিডিউলের সাহায্যে 
কোন একটি বাড়ীর পূৰ্ণ আইটেমৃওয়ারি-এস্টিমেট, করা যায়, তা জানা 
যাবে। 

এযানাল্নিসিস ৪. উপরি-লিখিত উপায়ে প্রণীত এণ্টিমেট্‌টি নিঃসন্দেহে 
একটি পুর্ব-সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল ৷ সেটা! হচ্ছে ডাৰু, বি. বিভাগের 
সিডিউল্‌-বণিত রেট্টি-_ার্বজনীন এবং অভরান্ত-। কিন্তু তা কি ক'রে সম্ভব 
হবে? বিভিন্ন এলাকায় মাল-মশলার দর বিভিন্ন প্রকারের । কার্যস্থল থেকে 
বাজার, মহাজনের গুদাম অথবা ইটখোলার দূরত্বের উপরেও সেটা নির্ভর করে। 
কাধস্থলের অবস্থিতি এবং বত্দরের বিভিন্ন সময় অনুযায়ী মজুরিও কম-বেশী 
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হ'তে পারে এজন্য আহইটেম্‌-ওয়াবিদ্এদ্টিমেটু কখনও সর্বদেশে সর্বকালে 
প্রযোজ্য নয়। সরকারী: সংস্থায় কিন্তু, তা করা হয়, না। : বরং আইটেম্‌ 
ওয়াবি-এস্টিমেট্‌ তৈরি: ক'রে ঠিকাদারদের বলা হয় তাদের বেট, জানাতে । 
যে ঠিকাদার সৰ্বনিত্ন রেটে কাজ করতে রাজী" হন, তাকেই কাজটা দেওয়া 
হ্য় 
কথন, প্রশ্ন হচ্ছে), ঠিকাদার, তাহ'লে কিভাবে দর দেন? ঠিকাদার 
মমন্তাটিকে। অন্য দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখেন । প্রত্যেকটি আইটেমের রেট. পি. সি. 
সিড়িউলে “যেভাবে, প্রণয়ন করা হয়েছিল, সেইভাবে তাকে ভেঙে ভেঙে 
দেখেন: এই কাজকে বলা হয় এ্যানালিসিস্‌ ৷ 

একটি, উদাহরণ নিলেই. জিনিসট| পরিষ্কার বোঝা যাবে। পি. সি. 
সিড়িউলে বিত, এক নম্বর ইটের ৬.২ ১ ভাগে সিমেণ্ট-বালির গাথ,নির (পরশ, 
পর্যন্ত) দর দেওয়। আছে---প্রতি ঘনমিটারে ১৬৪৬ টাকা ৷ এই রেট, অনুযায়ী 
বিভাগীয় এস্টিঘেট, কর! হয়েছে ৷ এখন ঠিকাদার যখন তার রেট, দেবেন, তখন 
তিনি প্রথমে সন্ধান নেবেন বিভিন্ন মাল-মশলা কাধস্থলে আনাসমেত কত 
খরুচ হবে এবং মিস্তি'মজুরদের প্রতি ঘনমিটার বাবদ কত মজুরি দিতে হবে। 
এই সংবাদগুলি থেকে তিনি কিভাবে হিসাব করবেন, তা আমরা আগেই 
দেখেছি (পৃঃ ৬৬) 

আমাদের 4:14 এ দরট| হয়েছিল ১৮১:০০ টাক] প্রতি ঘনমিটার ৷ 
এক্ষেত্রে লক্ষণীয় ই ১৮১:০* টাকার ভিতর মাল-মশলার খরচ ১২৮০ টাক 
শ্রমমূল্য-বাবদ খরচ ২৬:০০ টাক! এবং লভ্যাংশ, ব্যবস্থাপনা, পরিবহন প্রভৃতির 
জন্য প্রায় ২৭১০ টাকা | শতকরা মোটামুটি হিসাব হল £ মাল-মশলা- ৭১%; 
শরমমূল্য--১৪:৩% ; ব্যবস্থাপনা ও লাভ = ১৪'৭%। 

পিসি. শিডিউল্‌ যিনি প্রণয়ন করছেন, তিনি প্রত্যেকটি আইটেমের দর 
এইভাবে খ্যানালিসিস্‌ ক'রে নির্ধারণ করেছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, বাড়ীর 
এস্টিমেট, করবার সমর আমরা প্রত্যেকটি আইটেমের এ্যানালিসিদ্‌ করি না 
পি'লিজিডিউলে- উল্লিখিত রেটের তালিকাই মেনে নিই ৷ উদাহরণ দিয়ে 
বলা খায়, ধরুন আপনাকে: একটি বিয়ে-বাঁড়ীর ভোজের খরচের তালিকা 
করতে বলা হ'ল ।: আপনি হিসাবে ধরলেন ২৫০ জন নিমন্ত্রিতের জন্য 
মাথা-পিছু দু'টি হিসাবে ৫০০টি" রসগোল্লা লাগবে । খরচ ধরলেন, প্রতিটি 
রসগোলা ৫০ ন 'প. দরে--২৫০০*। এক্ষেত্ৰে রসগোল্লা তৈরি করার. জন্য 
ছানি, কতটা, চিনি কটা, রস জাল দেওয়ার জন্য জালানি কাঠ কতটা 


ব্যয়-নিণয়-প্রণালা ও চুক্তিনাম| ২২৭ 


লাগবে, এবং সেগুলির দর কত, তা আপনি খোঁজ করলেন না।  ভিয়েন- 
কারকে শ্রমমূল্য কত দিতে হবে তা-ও খোজ নিলেন না। রসগোল্লার 
আনুমানিক বাঁজার-দরটাই আপনি ধরে নিলেন। বাড়ীর এস্টিমেটেও তাই 
করা হয়। 


কিন্তু আপনি যদি পাকা হিসাবী হ'ন, তাহ'লে একটা কথা নিশ্চয়ই 
খেয়াল করবেন। ঠিক ৫-০্টি রসগোল্লায় আপনার কার্ধনির্বাহ না-ও হ'তে 
পারে। ছেলেরা ভাড়ার থেকে কিছু সরাবে, ছু'একজন নিমন্ত্ৰিত দুটোর বেশী 
বসগোলা খেতে পারেন । এইসব কারণে আপনার নিখুত হিসাব হয়তো 
বানচাল হয়ে যেতে পারে । তাই অজানা কারণের জন্য আপনি হয়তো! 
আরও ২৫টা রসগোল্লা বেশী কেনেন । বাড়ী তৈরি করার এস্টিমেটের সময়েও 
আমরা অজ্ঞাত কারণের জন্য শতকরা আন্দাজ ৫% টাকা ধ'রে নিই। এ-কে 


আমরা বলি কণ্টিন্জেন্ি। 


কেম্ৰ৷দিটিভি সার্ডেে % ধর! যাক, বাড়ী করার কাজটি আপনি 
ঠিকাদার হিসাবে পেলেন ৷ এখন সর্বপ্রথমেই আপনাকে জানতে হবে, কোন্‌ 
মাল-মশলা কতটা আন্দাজ আপনার লাগবে ৷ কারণ কাজ চালু হ'লে 
মালপত্রের সরবরাহ আপনাকে নিয়মিতভাবে ক’ৰে যেতে হবে ।  এজন্ত 
প্রত্যেক আইটেমের পরিমাণ থেকে কোন্‌ মালপত্র কত লাগবে, তার একটা 
আনুমানিক তালিকা! প্রণয়ন করতে হবে আপনাকে) এবং সেই তালিকায়, 
বিভিন্ন মাল-মশলার সম্পূর্ণ পরিমাণ জানতে হবে। এই কাজটিকে বল! হয় 
মালের পরিমাণ নির্ণয় অথবা কোয়ান্টিটি সার্ভে । পরবর্তী উদাহরণ, 


থেকে বিষয়টা বোঝা যাবে । 

লিলা স্ছে চুক্তি গু কোন একটা বাড়ী আমরা প্ৰধানতঃ" 
চার রকমভাবে তৈরি করতে পারি £ 

(i) প্রথমত, ঠিকাদারের সঙ্গে আমরা মাল-মশলা ও শ্রমমূল্যসমেত 
চুক্তি করতে পারি । এক্ষেত্রে যাবতীয় মাল-মশল! ঠিকাদার নিজে ক্রয় করবেন, 
ভারার বাশ, সেন্টারিং-এর তক্তা, জল-সরবরাহ, মালপত্র গুদামে রাখার খরচ 
এবং মিন্রি-মজুরদের দৈনিক খোরাঁকির খরচ বহন করবেন। বিনিময়ে 
ঠিকাদার প্রতি আইটেমের কাজের পরিমাণ অনুযায়ী একটি পূর্বনির্ধারিত 
রেটে দাম পাবেন। এ-কে বলে আইটেম্-রেট-কল্ট্রাক্ট ৷ বাংলায় 
এ-কে আমরা বলবো ফুরনের চুক্তি । এই চুক্তিতে মাল-মশলার দাম যদি 


-২২৮ বাস্ত-বিজ্ঞান 


বাড়ে অথবা কমে, মিক্ত্রিমজুরদের হার যদি বদলায়, তাহ'লেও ঠিকাদারের 
প্রাপ্য সমানই থাকবে । এই নিয়মে মালিকের পক্ষে স্থৃবিধা হচ্ছে এই যে, 
.আল-মশল যোগাড় করার হাঙ্গামা তাকে মহা করতে হয় না, মালপত্রের 
“দামের ওঠা-পড়ার জন্য কোন ক্ষতি সহ করতে হয় না এবং দৈনিক 
আমিকদের মজুরি মেটাবার ঝামেলা থাকে না। সরকারী কাজ সাধারণতঃ 
-ই নিয়মে হয়। অবশ্য সিমেন্ট, লোহা প্রভৃতি মালপত্র যখন কন্ট্রোল 
থাকে, তখন সরকার নির্দিষ্ট মূল্যে সেগুলি ঠিকাদারকে সরবরাহ করেন। 
এই সব মাল-মশলার সরবরাহ-দরের উল্লেখ চুক্তিতে থাকা চাই। 
‘এই নিয়মে মালিকের হাঙ্গামা কমে বটে, কিন্ত তাকে বেশী খরচ করতে 
‘হয়; কারণ ঠিকাদার চুক্তি করার সময় মালপত্রের উপরও লাভ ধ'রে নিয়ে 
“দর দেয়। 

(ii) দ্বিতীয়তঃ, বাড়ীর মালিক বলতে পারেন-__বাপু হে ঠিকাদার, 
‘যাবতীয় মাল-মশলা আমিই সরবরাহ করবো । তুমি শুধু মিস্তি-মজুর খাটিয়ে 
-বাড়ীট। তৈরি ক'রে দাও ৷’ এক্ষেত্রেও আইটেম্-ওয়ারি রেট থাকবে 
তবে শুধু অমমূল্য বাবদ যেটুকু সেইটুকুই। একে বলা হয় লেবার্-রেট্‌- 
কু্ট্রা্ট, এবং এই ঠিকাদারের নাম লেবারু কল্ট্রা্টর্। আমরা এর 
বাংল নাম দিতে পারি--মজুরি-ফুরনের-চুক্তি। অবশ্য চুক্তির পূর্বেই স্থির 
করতে হবে ভারার বাশ, সেপ্টারিং তক্তা, কিওরিং-এর জল ইত্যাদি কে দেবে। 
এই নিয়মে মালিকের পক্ষে দু'টি স্থবিধা হ'ল। প্রথমতঃ, তিনি নিজে দেখে 
শুনে ভালে। মাল-মশলা আনতে পারেন, ঠিকাদারের পক্ষে খারাপ মাল- 
‘মশল| চালিয়ে নেবার আশঙ্ক। থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, মালপত্রের উপর ঠিকা- 
দারকে কোন লাভ দিতে হয় না। কিন্তু দু'টি অস্থবিধাও হবে এই নিয়মে । 
এক নশ্বর হচ্ছে__মালপত্রের দাম বেড়ে গেলে বিপদ্গ্রস্ত হ'তে হবে, মালপত্র 
সরবরাহের হাঙ্গামাও তাকে সহ করতে হবে, এবং তার নিরাপত্তার ব্যবস্থাও 
তার; ছু'নম্বর অস্থবিধা হচ্ছে এই যে, সময়মতে! মালপত্র সরবরাহ করতে 
না পারলে ঠিকাদারের শ্রমিকরা কাজের অভাবে বসে থাকবে । সেক্ষেত্রে 
ঠিকাদার, খেসারৎ দাবী করতে পারেন। একে বলা হয় আইড ল্‌-লেবার্‌ 
ক্লেম বা কৰ্মবঞ্চিত শ্রমিক-বাবদ খেসারৎ। 

(i) তৃতীয়তঃ, কোন ঠিকাদার নিযুক্ত ন৷ ক'রে আমর। সরাসরি মিন্তি 
ও মজুরদের হাজরি হিসাবে কাজে লাগাতে পারি। সেখানে কতটা কাজ 
-করছে, তার উপর মিস্তি-মজুরদের প্রাপ্য নির্ভর করবে না। পূর্বনির্ধারিত 


বায়-নির্য়-প্রণালী ও চুক্তিনাম। ২২% 


হাজরির রেট, অনুযায়ী তাদের শ্রমমূল্য দেওয়া হবে। এই নিয়মকে বলা হয় 
ডেলি-লেবার্-কন্ট্রাক্ট, বা সরকারী ভাষায় মাস্টার্.রোল্-লেবারু- 
সিস্টেম্‌। আমরা এর বঙ্গানুবাদ করলাম দৈনিক-মজুরির-ব্যবস্থা। এ- 
নিয়মের স্বিধা-অস্থৃবিধার কথা| পরে আলোচন! করা হয়েছে । 

1৩) চতুর্থত?, আমরা ঠিকাদারের সঙ্গে লাম্প,-সাম্‌-কন্ট্রাকট, চুক্তি 
করতে পারি। চল্তি বাংলায় ‘থাওক|-দর’ ব'লে একটা কথা আছে। 
শব্দটি প্রাকৃত হ'লেও সেটি এই নিয়মের মর্মার্থ ঠিক প্রকাশ করে; তাই 
শামরা এর বাংল! নামকরণ করলাম থ।ওক।-দরের চুক্তি ৷ 

এই নিয়মে আমর! ঠিকাদারকে প্র্যান্‌ এবং বিস্তারিত স্পেসিফিকেসন্‌ 
দিয়ে একটা “থাওকা-দর' দিতে পারি। বলতে পারি-ঠিক প্ল্যান ও স্পেসি- 
ফিকেমন্‌ অনুযায়ী বাড়ীটি ক'রে দিলে সর্বসমেত ২৫,০০০'** টাকা দেওয়া 
হবে। সচরাচর এই টাকাটা কয়েকটি “খেপে ( ইন্স্টল্মেন্টে ) দেওয়া 
হয়। প্রিন্থ, পর্যন্ত গাথ.নি হ'লে ‘এত’ টাকা, ছাদ ঢালাই সম্পূৰ্ণ হ'লে: 
‘এত’ টাকা, জানালা-দরভা। শেষ হ'লে ‘এত’ এবং বাড়ী সম্পূর্ণ হ'লে বাকী 
টাকা ৷ কোন্‌ পধায়ে কত টাকা দেওয়া হবে, সেটা স্থির করা হয় এপ্টিমেট্‌ 
দেখে । 

খাওকা-দরের চুক্তিটা একট বদলিয়ে আমর! প্লিশ্ব-এরিয়। রেটেও চুক্তি 
করতে পারি। অর্থাৎ প্রতি বর্গফুট কিংব। প্রতি বর্গমিটারে প্িস্ব-এরিয়ার জন্য 
এত টাক! দর । L 

লিভিহইু টত্তিলি জুললন্সাসুল্লল৷দ আলোচনা $ কোন্‌ 
নিয়মে কি সুবিধা বা অন্বিধা, তা ইতিপূর্বেই বল! হয়েছে । তবু সবগুলি 
এখানে একত্রে সংকলিত করা হ'ল £_- 

({। প্রথম নিয়মে, মালিকের হাঙ্গামা সবচেয়ে কম, কিন্তু ঠিকাদারকে 
লভ্যাংশও দিতে হয় সর্বাপেক্ষা বেশী--মালের উপর লাভ এবং অমমূলোর 
উপর লাভ। তেমনি আবার বাজার-দরের ওঠা-নাঞর জন্য কোন শঙ্কা 
থাকে না। 

(1) দ্বিতীয় নিয়মে, মালিকের হাঙ্গামা বাড়ছে বটে, তবে খরচও কমছে 
এবং ভালো মালপত্র দেখে-শুনে লাগাবার স্থযোগ পাচ্ছেন। আর একটি 
অস্থবিধা আছে এই নিয়মে_-সেটা হচ্ছে মালপত্র নষ্ট হওয়া এবং চুরি 
যাওয়ার ভয়। যেহেতু গ্রধান-মিস্ত্রি লেবার্-রেট. কন্ট্রাক্ট,. করেছে, তাই 
মালের উপর তার ততটা যত্ন না-ও থাকতে পারে । 


2৩০ বাস্ত-বিজ্ঞান 


(1) তৃতীয় নিয়মে, মালিকের খরচ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা । মালপত্র 
নষ্ট হওয়া এবং চুরি যাওয়ার ভয় তো আছেই, তার উপর মিল্ি-মজুরর 
হাজরিতে নিযুক্ত হয়েছে ব'লে হয়তে। গতর, খাটিয়ে কান্ত করে না। এজনা 
তদারকির কাজে মালিককে আরও বেশী সতর্ক হতে হয়। যেন কোন শ্রমিক 
অযথা বসে থেকে সময় নষ্ট না করে। অপরপক্ষে খরচ বেশী হ'লেও এই 
নিয়মে কাঁজট। সবচেয়ে ভালো হবে ব'লে আশা করা যায় 

(iv) চতুৰ্থ ব্যবস্থায়, সবচেয়ে স্থবিধা মালিককে বস্তুত: কোনও হিসাব 
রাখতে হয় না। ঠিকাদারকে প্রাপ্য মেটাবার-সময় কোনও অঙ্ক কমতে হয় 
না চোখে দেখেই তিনি ঠিকাদারের পাওন! মিটিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু 
‘এই নিয়মের সবচেয়ে বড় অস্থবিধ| হচ্ছে এই যে, কাজট| ঠিক স্পেসিফিকেসন্‌ 
অনুযায়ী না হ'লে হিসাবটা অত্যান্ত দুরহ হয়ে পড়ে ৷ 

ধরা যাক্‌, স্পেসিকিকেসনে উল্লেখ আছে যে, মেঝেটা সাধারণ সিমেন্ট- 
কংক্রিটের হবে । কিন্তু কাজ চলতে থাকার সময় মালিক সেটা পরিবর্তন 
ক'রে মেবেটা ‘মোজেইক্‌’ করতে চাইলেন। এক্ষেত্রে সিডিউল্‌-বহিভূতি 
এই কাজটিকে বল৷ হবে সাপ্লিমেণ্টারি-আইটেম্‌ বা কার্যসূচী-বহিভূ্তি 
কাজ। 

প্রথম ও দ্বিতীয় নিয়মে লাপ্লিমেপ্টারি-আইটেম্‌ করানো হ'লে হিলাব 
মেটাবার সময় এই আইটেমের এ্যানালিসিস্‌ তৈরি করা হয়। প্রথম নিয়মে 
এযানালিসিদ্‌ অনুযায়ী সম্পূর্ণ খরচ এবং দ্বিতীয় নিয়মে শুধু শ্রমমূল্যটকু 
ঠিকাদারকে দেওয়া হবে | তৃতীয় নিয়মে সাপ্রিমেন্টারি-আইটেমের প্রশ্নই 
ওঠে ন| ৷ চতুর্থ ব্যবস্থায় সাপ্নিমেণ্টারি খরচের হিসাব স্থির করার কাজটা 
বেশ মুশংকিলের । 

সিন্ডিডল্‌-আঅহ্ষ-ক্োজাল্ডিডি 2  আইটেম্-ওয়ারি-এস্টিমেট, 
তৈরি করবার প্রথম ধাপ হচ্ছে বিভিন্ন আইটেমের পরিমাণ নির্ণয় করা বা 
সিডিউল্‌-অফ্‌-কোয়াণ্টিটি প্রণয়ন কর! । এই অনুচ্ছেদে আমরা সেটাই 
আলোচনা করবো! ॥ উদাহরণ হিসাবে চিত্র-133-এর এক-কামরা বাড়ীটিকে 
ধরা যাক্‌। বাড়ীটির প্ল্যান, অর্ধেক এলিভেসান এবং অর্ধেক সেক্সানাল- 
'এলিভেসান চিত্র__133-এ দেওয়া হয়েছে । সরকারী আইনে সবকিছু মেট্রিক 
‘পদ্ধতিতে হলেও এখনও অনেকে ফুট-ইঞ্চির হিসাবেই অভ্যস্ত--বাড়ির মালিক 
ঠিকাদার এবং মিক্সিব। | তাই প্রথমে সেই পুরানো আইনেই সিডিউল্-অফ২ 
কোয়ান্টিটি তৈরী করা হচ্ছে । শুধু দরটা আমরা মেট্রিক-সিস্টেমে রাখছি, 


ব্যয়-নিৰ্ণয়-প্রণালী ও চুক্তিনাম| ২৩১ 


কারণ সরকারী সিডিউল্‌-অফ্‌-রেট্‌ এ হিসাবেই প্রণীত ৷- এখন প্রতি আইটেমের 
পরিমাণ কত হবে, দেখা যাঁক্‌ £ চোভা কি 
স্পেসিফিকেসন্‌ £ [ক 
বনিয়াদ £--২/--০/ চওড়া, ৬” গভীর, : 
ঝামা-বালি-সিমেণ্টের (৬?৩ ১) 
কংক্রিট । তাঁর উপর ১নং ইটের 
১৩" চওড়া সিমেণ্ট-বালির 
১) গীখ,নি; ১/--৬" গভীর ৷” 
প্লিশ্থ £--১নং ইটের ১--৩% চওড়া 
সিমেন্ট-বালির (৬ £ ১) গাথনি; 
১/--৬" উচু ভিত। 
দেওয়াল £--১নং ইটের ০/--১০" 
চওড়া দিমেন্ট-বালির (৬:৪১) 
গাথনি; একতলা ১" উচু। 
লিণ্টেল £--৪" গভীর ঝামা-বালি- 
সিমেন্টের (৪:২: ১) কংক্রিট; 
লোহ| ৭৬৭৫% । 
চৌকাঠ £--৪" ১২৩” শাল কাঠের। | চি্র_38 
দরজা তিন-কাঠের, জানালা চার-কাঠের ৷ ৰ 
ছাদ £--৪" গভীর ঝামা-বালি-পিমেণ্টের (৪:২১ ১). কংক্রিট; লোহ! 
»:৬৭৫%) “তাঁর উপর ৫" গভীর জলছাদ ও ঘুণ্ডি (9 £২ ২)। 
প্যারাপেট £--১০% চওড়া এবং ৯" উচু সিমেন্ট-বালির (৬১১) গাথ.নি 
১নং ইটে। 
কানি £_-১1--৬ চওড়া, নীচে ৪১৬৮৮ 
পলেস্তার| ঃ__বাইরে সিমেন্ট-বালির (৬: ই" গভীৱ পলেস্তার। 
ভিতরে সিমেন্ট-বালির (৬ £ ১ রা তু” গভীর পলেস্তার।; 
প্লিস্থে সিমেন্ট-বাঁলির ( ৪ £ ts গভীর পলেস্তারা ; 
সিলিং-এ সিমেন্ট-বালির (উ £১) 8" গভীর পলেন্তারা; 
মেঝে £-_ঝামা-বালির-সিমেন্টের (৬ £৩: ৯ টা ৬ গভীর কংক্রিটের মেঝে, 
এক-রদ্দা ইটের উপর ৷ = 
পালা ৷ --দৰজায় ই" সেগুন কাঠের রেইজভ-প্যানেল পাছ৷; 


ৰা ভঙা 


Gre 1৪ হা ৰাজ 


ণ্ 


২৩২ ৰ বাস্ত-বিজ্ঞান 


জানালায় ১২” সেগুন কাঠের উ সালি এবং 3 প্যানেল পাল্লা; 

এ ছাড়া ভিতরে দুই-কোট চুনকাম, বাইরে কলার্-ওয়াশ,, জানালা-দরজায় 
রঙ, প্রিন্থে নীট-সিমেণ্ট-ফিনিশ, ইত্যাদি কাজের বিস্তারিত স্পেসিফিকেস্ন্‌ 
থাকবে ৷ 

এইবার আমরা আইটেম্‌-ওয়ারি সিডিউল্‌-অফ্‌কোয়াণ্টিটি তৈরী করবো ঃ 

১। বনিয়াদের মাটি কাট! ঃ  (দর--এতি শত ঘনমিটারে) সৰ্বপ্ৰথমে 
একই রকম চওড়া! দেওয়ালের মধাম-রেখ পৃথক পৃথকভাবে নির্ণয় করতে হবে। 
এদের প্রস্থ এবং গভীরতা দিয়ে গুণ ক'রে কত ঘনফুট মাটি কাটতে হবে, তা 
স্থির করতে হবে। পিড়ির ধাপের জন্য যে মাটি কাটতে হবে, তা-ও এর সঙ্গে 
ষোগ দিতে হবে ৷ এক্ষেত্রে সব দেওয়াল একরকম চওড়া হওয়ায় মধ্যম- 
রেখার দৈর্ঘ্য একবার স্থির করলেই চলবে ৷ 
লম্বার দিকের দৈৰ্ঘ্য ==২ ১ ১২/--১০"==২৫'--৮"৮ 
চগ্ডার এ ও -২১৫১০/-১০%-০২১--৮% 

9৭18৮ 
বণিয়াদের মাটি কাটার পরিমাণ--৪৭/--৪” ১২/--০% ১ ২-০ = ১৮৯ ঘনফুট 
সিঁড়ির. ও. এ Bt Fn Olof SE aot SN 


অর্থাৎ ১৯০ ১৫"০২৮৩ ঘ. মি.=৫'৩৭৭ ঘনমিটার । 
২।  বনিয়াদের কংক্রিট 2 (দর--প্রতি ঘনমিটারে) মধ্যম-রেখার দৈৰ্ঘ্য 


পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছে ৷ 
স্ৃতরাং। দেওয়ালের কংক্রিট-$৭1--৪%৯৫২/--০ % ০--৬"--৪৭-৫ ঘনফুট 
1] সিড়ির ধাপের এ ১177৮৭১৫৩০৭ ১০তম ১৩ টা 


৪৯ ঘনফুট 

==৪৯.)' ১২৮৩ ঘ,মি.==১"৩৮৯ ঘনমিটার ৷ 
৩ ৷ বন্দিয়াদের গী৷থংনি 8 (দর--প্রতি ঘনমিটারে ) বনিয়াদ ও প্রিন্থের 
গাখংনির দর একই 1২; স্থুতরাং এ দু'টি আমরা একই সঙ্গে হিসাব করতে 
পারতাম, কিন্তু পরে. আমর! হিসাব ক'রে দেখব মাটির নীচে কতটা খরচ করতে 

হয়--তাই৷এটা পৃথকভাবে; নিৰ্ণয় কর! হ'ল । 
= ব্নিয়াদের গাথংনি-মধ্যম-রেখার দৈঘ্য প্রস্থ * বনিয়াদের গভীরতা! 
== 89-8" ১৫১৩৮ X ১'_-৬"=৮০ ঘনফুট 
= =৮৯.X%'০২৮৩ ঘ. মি.==২'৫১৯ ঘনমিটার ৷ 


ৰ ব্যয়-নির্ণয়-প্রণালী ও চুক্তিনাম৷ ২৩৩ 
বনিয়াদের গাথনিতে যদি অফসেট. বা ধাপ থাকত, তাহ'লে প্রতি ধাপের 


হিসাব পৃথকৃভাবে নিৰ্ণয় করতে হ’ত। 
৪। স্টিন্ছের গঁথ্‌নি 2 (দর-_প্রতি ঘনমিটারে ) 


প্রস্থের গাখি,নি (পূর্বোক্তভাবে)-- ৪৭4৪” ১ ১/--৩" ২ ১-৬"= ৮৯ ঘনফুট 


== ৮৯ )'২৮৩= ২৫ ঘ. মি. 


সি'ড়ির গীথ্‌নি = তত Sine % ত 97.৬ TIL 
পৰী Slo ১৫৮৯-১১৮৮ 8 EAM লল:১ i) 
০০ 
৯২ ঘনফুট 


৯২ ১৫*০২৮৩ ঘ, মি.=২'৬০৪ ঘনমিটার ৷ 


৫। প্লিশ্ছ ও বনিয়াদে মাটি ভরাট করাঃ  (দর- প্রতি মিটারে) 
প্লিস্থের অর্থাৎ ভিতের উচ্চতা হচ্ছে ১-৬" ৷ এর ভিতর ৩” পরিমাণ কংক্রিট 
এবং ৩" পরিমাণ স্থানে এক-বদ্দা ইট বিছানো হবে ৷ কলে প্লিশ্ব ভরাট করানোর 
উচ্চত| হবে ( ১'--৬" )--৬"/ = ১-০" | 

প্লিন্বের মাটি-= ১২০" % ১০-০৯-২১২০ ঘনফুট 
দেওয়ালের বনিয়াদ কাটা= ১৮৯ ঘনফুট 

কংক্রিট= ৪৪ ঘনফুট 

বঃগাথনি-৮৯ » (= ) ১৩৮৮ 


বনিয়াদে মাটি ভরাট. করানো = ৫১ ঘনফুট 
সৰ্বসমেত মাটি ভরাট, করানো--১৭১ ঘনফুট 
_ ১৭১ %:০২৮৩ ঘ.মি.= ৪৮৪ ঘনমিটার | 


18514 


৬। ড্যাম্প-গ্রুফ-কোর্সঃ (দর- প্রতি বর্গমিটারে ) দেওয়ালের 
মধ্যম-রেখার দৈৰ্ঘ্য থেকে প্রথমে দরজার ফোকর্‌ এবং বারান্দার দেওয়ালের 
দৈৰ্ঘ্য বাদ দিতে হবে । তারপর সেই ‘নেট্‌-দৈৰ্ঘ্যাকে দেওয়ালের প্রস্থ দিয়ে 
গণ করতে হবে ৷ তার কারণ দরজার ফোকর্-অংশে এবং বারান্দার দেওয়ালের" 
উপর গাথনি হবে না; ফলে সেখানে ডি. পি. সি.-ও হবে না। 

দেওয়ালের মধ্যমূ-রেখার দৈর্ঘা- ৪৭18" 
দরজার ফোকর্--৩'-০" 
বারান্দার ফোকর্‌ এ 


(57-৩1-5% 


89/--8% 
ডি. পি..সি.==৪৪/--৪" + ০১০৩৭ বর্গফুট 
==৩৭ ১৫৯২৯ ব. মি.=২'৫৩ বর্গমিটার ৷ 


২৩৪ বাস্থ-বিজ্ঞান 
৭। একতলায় ইটের গাথ.নি ঃ (দর-_প্রতি ঘনমিটারে ) যে-সব 


দেওয়ালে একতলায় গাথনি হবে ( অর্থাৎ বারান্দার দেওয়াল বাদে ), তার = 


মধ্যম-রেখার দৈর্ঘ্যকে প্রস্থ এবং উচ্চতা দিয়ে প্রথমে গুণ ক'রে রাখতে হবে | 
এ.কে বলা হয় দেওয়ালের গ্রাসভলুম। এখন এ-থেকে জানালা, দরজা, 
লিন্টেল্‌ ইত্যাদি বাবদ যেটুকু গাথনির আয়তন বাদ যাবে, তা বিয়োগ দিয়ে 
নিতে হয়। লিণ্টেলের বদলে যদি খিলান্‌ তৈরি করা হয়, তাহ'লে খিলান্‌ 
গাথ.নির জন্য বাড়তি কিছু না ধরে ফোঁকরের ই অংশ অথব| উ অংশ (খিলানের 
আকৃতি অনুযায়ী ) বাদ দেওয়া হয়। এ ছাড়া, ছয়-কোণা, আট-কোণা অথবা 
গোলাকৃতি স্তস্তের মাপ কিভাবে হিসাব করতে হয়, তা পূর্বেই বলা হয়েছে 
(৬৭ পৃষ্টা দ্ৰষ্টব্য )। এক্ষেত্রে, 
দেওয়ালের গ্রস-ভলুম= ৪৭-৪" %০'--১০" ২ ১৭/--*"==৩৯৪ ঘনফুট । 
এ থেকে বাদ যাবে 
দরজা = ১ * ৬--০'' % ৩'--*/’ = ১৮ বৰ্গফুট এ 
জানালা =২ €৪'-_-০/  ৩!4_০”/==২৪ 
লিণ্টেল্‌স=৩ ১€9'--০" % ০7-৬/- ৬. ১ 
৪৮ » X০'_-১০"=( - ) ৪৭ ঘনফুট 
৩৫৪ ঘনফুট 


ৰু 


এর সঙ্গে প্যারাপেট্-গাথনি যোগ দেওয়| দরকার ; 
প্যারাপেট-৪৭+--8৮১৫০--১০৮১৫০/--৯% = (+) ৩০৮. 
৩৮৪ ঘনফুট 
৯৩৮৪ "০২৮৬ ঘ. মি. = ১০৮৬৭ ঘ. মি. । 

৮। (ক) লিণ্টেলের কংক্রিট ৪ (দর--প্রতি মিটারে) ফোকর্‌ যতটা 
লঙ্গা তার চেয়ে এক এক দিকে অন্ততঃ ৬" পরিমাণ চাপান দিতে হবে । কারণ 
এই ৬" পরিমাণ স্থানে লিণ্টেল্‌ নিজ ভার দেওয়ালের উপর ন্যস্ত করবে। সুতরাং, 

লিন্টেলের কংক্রিট-৩ ১৫৪'_-০%১৫০__-১০% ১৫ ত/ +৬/০০৮৫ ঘনফুট 

--৫১-০২৮৩ ঘ. মি.==*'১৪১ ঘ. মি. ৷ 

(খ) লিন্টেলের ছড় £ (দর-_প্রতি কুইণ্টালে ) লিণ্টেলে *'৬৭৫%, 
পরিমাণ লোহার-ছড় ( আয়তন অনুসারে ) দেওয়ার কথা ৷ স্ৃতরাং, 

লোহার পরিমাণ--প্রধান-ছড় ৫ ঘনফুটের *৬৭৫%= "০৩৪ ঘনফুট 

ডিট্টিব্যুসান্‌-ছড়=প্রধান-ছড়ের } অংশ চে 


*০৪১ ঘনফুট 


ব্যয়-নিৰ্ণয়-পরণালী ও চুক্তিনামা ২৩৫ 


প্রতি ঘনফুটে ৪৯০ পাউণ্ড হিসাবে=২০ পাউণ্ড ৷ 

= ২০ ১৪৫৪ কে. জি.= ৯‘%৮ কে. জি.=-'*৯ কুইণ্টাল। 

৯। কাঠের চৌকাঠঃ ( দর--প্রতি ঘনমিটারে ) হৰ্ণ ব| শিঙ, থাকলে 
সেটা হিসাবে ধরতে হবে। এ-ক্ষেত্রে অবশ্য হর্ন নেই; আমরা ক্ল্যাম্প, ব্যবহার 
করছি। রিবেট কাটার জন্যও কিছু বাদ যায় না এবং কোণার জোড়াইয়ের মাপ 
দু'দিকেই পাওয়া যায়। সুতরাং, 

দরজা ==১ ১৫২ ১৬_-০%ল০১২/০* (খাঁড়া কাঠ) 
১১৫১ ৯৩/_5লক ৩7" (উপরের কাঠি) 
জানালা--১ ১৫২ ১৪'--০-০১৬--০% (খাড়া কাঠ) 
২১৫২৮ ৩1-০৮-5১২1 (উপর-নীচের কাঠ ) 
কাঠের আঁয়তন-:৪৩/--০ ৯০৪১৫ ০/--৩"৩'৫৮ ঘনফুট 
=৩'৫৮ ২ "০২৮৩ ঘ. মি. 


=০'১০১ ঘনমিটার ৷ 


১০। জানাল।-দরজার ক্ল্যাম্প, £ (দর-_প্রতিটি) আমরা ১৩" 
১১১৮২” মাপের ক্ল্যাম্প, বাবহার করছি । দরজায় এক এক দিকে তিনটি 
এবং জানালায় এক এক দিকে দু’টি দেওয়া হচ্ছে | স্ততরাং, 

দরজায় ==১ ৮২ X%৩= ৬টি 
জানালায়-২ ২*২-- ৮টি 
মোট--১৪টি। 

১১1 জানালার গরাঁদ ঃ (দর--প্রতি কুইন্টালে ) প্রতি জানালায় 
ছয়টি হিসাবে & ব্যাসের গরাঁদ দেওয়া হচ্ছে প্রতি ফুটে এর ওজন ১০৪২ 
পাউণ্ড ৷ 

গরাদের দৈৰ্ঘ্য==২ ১৬ ) 8'_-০"= ৪৮‘-_০/ 
প্রতি ফুট ১৪২ পাউণ্ড হিসাবে=৫০ পাউণ্ড 
০৫০ ১৫:৪৫৪ কে,জি.==২২'৭ কে.জি.-০"২৩ কুইণ্টাল। 

১২। (ক) ছাদের কংক্রিট ৪ (দর- প্রতি ঘনমিটাবে ) দেওয়ালের 

উপর চারদিকে ক্যাবের ১০ চাপান দেওয়া আছে । তাই-- 
স্্যাবের মাপ ১৩৮১৯৫১১7৮৭ X ০-৪ = ৬০ ঘনফুট 


= ৬০ X:০২৮৩ ঘ. মি. ১৬৯৮ ঘনমিটার ৷ 


২৩৬ বাস্ত-বিজ্ঞান 


(খ) ছাদের কংক্রিটে লোহা? (দর-_প্রতি কুইণ্টালে ) 
প্রধান-ছড় ৬০ ঘনফুটে *"৬৭৫% হিসাবে= ₹'৪* ঘনফুট 
ডিস্ট্রিবযুসান্‌-ছড় = প্রধান-ছড়ের ই অংশ==*'*৮ ৮ 

০:৪৮ ঘনফুট 
প্রতি ঘনফুট ৪৯০ পাউণ্ড হিসাবে=২৩৫ পাউণ্ড =২৩৫ ৯৪৫৪ কে. জি. 
=১০৬'৭ কে. জি. 
= ১০৬ কুইণ্টাল ৷ 
(গ) জাটারিং 2 ( দর--প্রতি বর্গমিটার ) 
১২’- ০X ১০'--০'/= ১২০ বর্গফুট ৷ 
স=১২০ ৮০৯২৯ ব. ফু.==১১”১৫ বর্গমিটার । 

১৩ ৷ ৫" জলছাদ £ (দর--প্রতি বর্গমিটারে ) সেক্সানাল-এলিতে 
সান্‌ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, জলছাদ দেওয়ালের উপর এক এক দিকে ৫ 
পরিমাণ চাপান দেওয়া আছে । ফলে, 

জলছাদের মাপ১২'__-১০/১ ১০-১০-০১৩৯ বর্গফুট ৷ 
-০১৩৯৯৫*০৯২৯ ব. মি.-১২৯১ বর্গমিটার ৷ 

১৪। ৫" গঁ৷থনি 2 (দর-_-প্রতি বর্গমিটারে ) প্যারাপেটের নীচে, 
আর. সি. ছাদের উপরে এবং জলছাদের পাশে ৫” চওড়া কারে এক-রদ্দা 
(অর্থাৎ ৩ গভীর ) ইট গাঁথতে হবে ৷ 

লঙ্কার দিকে =২ * ১৩৮ ৯২৭7৪ 

চগড়ার দিকে==২ Xx ১০-১০-০২১৮ 

= ১২ বৰ্গফুট 
==১২ ১€'০৯২৯ ব. মি.= ১'১১৫ বৰ্গমিটাৰ ৷ 

১৫। জলছাদের ঘুণ্ডি £ (দর-_প্রতি মিটারে) জলছাদের ঘুণ্ডির দৈর্ণ্য_ 

লঙ্ার দিকে ==২ ৮ ১২--১০/==১৫'--৮" 

চওড়ার দিকে==২ ১ ১০/--১০"==২১--৮" 

-৪৭_-৪"= 8৭1 ফুট 
= 3৭ X'৩০৫ মি.= ১৪৩৩ মিটার ৷ 

১৬। পলেস্তারা 2 (দর-_প্রতি বর্গমিটারে ) পলেস্তারার ক্ষেত্রেও 
প্রথমে দেওয়ালের গ্রস্-এরিয়া বা গ্রস্-ক্ষেত্রকল নির্ণয় করতে হয়। এ-থেকে 
পরে ফোকরু বাদ দিয়ে নেট্‌-ক্ষেত্রকল পাওয়! যায়৷ 


ব}য়-নিৰ্ণয়-এণালী ও চুক্তিনামা ২৩৭ 


ক ঞ্লিন্ছে }" গভীর পলেস্তার। (৪ 8১) 
লঞ্ধার দিকে-২ ৮ ১৪!--১= ২৮-২" 
চওড়ার দিকে=২ ৯ ১২/-১-২৪'২% 
€২/--৪" % ১--১১২/-০১০৫ বর্গফুট । 
এখানে লক্ষণীয় যে, প্রিন্থের উচ্চতার চেয়ে ৩" গভীরতা বেশী ধরা হয়েছে, 
এবং যেহেতু প্রিন্থের ২২" অক সেটাও পলেস্তার| করতে হবে, তাই ৫২--৪%- 
কে গুণ করা হয়েছে (১/-৬)+ ৩'+ ২” দিয়ে, অর্থাৎ ১--১ ১২ দিয়ে । 
সিডির পাশ=২ * ১৮৮৮৬ ২ বর্গফুট 
২১৫০/-১০৭৯৫ ০1৬ =১ , 
এ ট্ৰেডল 5১4৩৯ ১৮88 
৮ বর্গফুট 
মোট ১০৫ বর্গফুট +৮ বর্গফুট ১১৩ বৰ্গফুট 
==১১৩ ৯০৯২৯ ব. মি.-১০:৫০ বর্গমিটার । 
এখানেও লক্ষণীয় এই যে, শিঁড়ির রাইজ, ব| উচ্চতার হিসাব স্বতন্ত্ৰ 
ভাবে আসবে না কারণ প্রিন্থের চতুর্দিকের মাপ নেওয়ার সময়েই তা ধরা 
হয়েছে। 
(খ) বাইরের দিকে ২" গভীর পলেস্তার। (৬ £ ১) 
লম্বার দিকে==২ » ১৩1--৮"স২৭/৪% 
চওড়ার দিকে==১ ১১‘৮"= ২৩/--৪/ 
-_75057৯3০--21-৫৭ বর্গফুট 


ছাদের প্যারীপেট =১* ৫০/_-৮/১৫ (৯47১০) ৪5117 
দরজার সকিট ও পিল-২ ৯ ১৫/--০।-১৫/- 
জানালার ক _২৮১৪/--০/-০২৮০% 
৪৩+75% ৮ cy ==২২ বর্গফুট 
৬০৯ বর্গফুট 


দরজা-জানালার ফোকরৃ-বাবদ বাদ 

দরজা! ==১ ১৫৬০৮ x ৩/--০'= ১৮ বৰ্গফুট 

জানালা=১ ২ ৪/০! (৩/--৭/==২৪ _, ( = ) ৪২ বর্গফুট 
৫৬৭ বর্গফুট 


৫৬৭% ১৯২৯ ব. মি.=৫২'৬৭ বর্গমিটার । 


২৩৮ বাস্ত-বিজ্ঞান 
(গ) ভিতরের দিকে $" গভার পলেস্তার| (৬ £ ১)-- 
লঙ্বার দিকে-২ %১২/--০/==২৪/--০" 
চওড়ার দিকে ==২ ১ ১০/-০%-০২০/-০% 
99/-_-০% ১৫১০/ = = 880 বর্গফুট 
ছাদের প্যারাপেট==৪৪'---*" ৮০৯" == ৩৩ ৮ 
সি 
দরজা-জানালার ফোকরু-বাবদ বাদ ( পূর্বের মতো )==( = ) ৪২ » 
৪৩১ বর্গফুট 
= ৪৩১ %'০৯২৯ ব. মি.=৪* বর্গমিটার । 
(ঘ) সিলিং-এ 3" গভীর পলেস্তার! (৬ঃ১)-- 
ঘরের মাপ অনুযায়ী==১২/--*/" % ১/--০"= ১২০ বৰ্গফুট 
কানিসের চারপাশ=৫৫'--%" ২‘-4-১" ৮১১৪ _, 
২৩৪ বৰ্গফুট 
==২৩৪ "০৯২৯ ব. মি.-২১'৭৪ বর্গমিটার ৷ 


($) নীট-সিমেণ্ট ফিনিশিং-- 


প্ৰিন্ব-পলেস্তার| ==১১৩ বর্গফুট 

স্কাৰ্টিং==৪৪/- ০" x ১/-_৯/ = [লা 

মেঝের উপর==১২/--%" %১:/_০"= ১২০, 
২৬৬ বৰ্গফুট 


= ২৬৬ % "০৯২৯ ব. মি.=২৪'৭১ বর্গমিটার । 

১৭ ৷ মেঝে? 

(ক) এক-রদ্দ ইট বিছানে| 2 (দর--প্রতি বর্গমিটারে) 
৯১২৭৯ ১০/_-০"= ১২০ বৰ্গফুট 
২২১২০ ৯০৯২৯ ব.মি.==১১"১৫ বর্গমিটার । 

(খ) ৩ গ্রভীর কংক্রিট £ (দর-_প্রতি ঘনমিটারে। 
স১২/-০//%১০/--০/১৫০/-৩/০ ৩৩ ঘনফুট 
২২৩০ % ০২৮৩ ঘ. মি.==*'৮৫ ঘনমিটার । 

১৮। কানিসঃ 

(ক) ১২ গভীর কংক্রিট ৪ (দর-_প্রতি ঘনমিটারে) ঘরের দেওয়ালের 

বাইরের-দিক দিয়ে মাপলে চারদিকের মিলিত মাপ হবে ২১৫১৩/--৮/+২ ৮ 


ব্যয়-নিৰ্ণয়-প্রণালী ও চুক্তিনামা ২৩৯ 


১১/--৮৫০--৮/। কিন্তু কানিসের দৈর্ঘ্য এর চেয়ে বেশী হবে। কারণ 


এতে কোণার মাপগুলি ধর হয়নি । কানিসের প্ল্যান আঁকলেই বোঝা যাবে 
লম্বার দিকের দৈর্ঘ্য=২ x ১৫!_-৮"=৩১'_৪!/ 
চওড়ার এ এ -২১৮১১/--৮/-০২৩/-৪/ 
৫৪9/-_৮//==(৫৫ ফুট) 
কংক্রিটের আয়তন==৫৪/--৮" ১€১/--০%// % ৮/--১২/স৭ ঘনফুট 
==৭ "০২৮৩ ঘ. মি.= ১৯৮ ঘনমিটার । 
(খ) কানিসে লোহার-ছড় £ (দর- প্রতি কুইণ্টালে) 
লোহার-ছড় ৭ ঘনফুটে *৬৭৫% হিসাবে==*'*৪৭ ঘনফুট 
প্রতি ১ ঘনফুট ৪৯০ পাউণ্ড হিনাবে-২৩ পাউণ্ড 
--২৩৯:৪৫৪ কে, জি.--১০৪৪ কে. জি.-১ কুইন্টাল ৷, 
(গ) সাটারিং-৫৪'-৮ ৮ ১/--০/-৫৫ বর্গফুট 
৫৫ ১০৯২৯ ব. মি.=৫'১১ বর্গমিটার । 
১৯। দ্ররজা-জালালার পাল্লা 2 (দর-_ প্রতি বর্গমিটারে) 
(ক) ১২৮ সেগুন কাঠের রেইজ.ড-প্যানেল পাল্লা £ 
দরজা = ১২৫-4২ ১২/---৭//==১৪"৫ বর্গফুট 
= ১৪:৫ ১*০৯২৯ ব. মি.- ১৩৫ বর্গমিটার | 
(খ) ১২ সেগুন কাঠের ওঁ সাঙ্গি, উ প্যানেল পালা : 
জানালা-২ )€৩/--৭/ % ২/__-৭//== ১৪"৫ বৰ্গফুট । 
২০। ছুই-কোট চুনকাম £ ।দর--প্রতি শত বর্গমিটারে) 
ভিতরের পলেস্তারার মাপ==৪৩১ বৰ্গফুট 
সিলিং-এর মাপ ==১২০ বগফুট 
৫৫১ বর্গফুট 
--৫৫১১৫"৯২৯ ব. মি.-০৫১১৯ বর্গমিটার ৷ 


২১। এক-কোট চুনকামের উপর দুই-কোট কলার-ওয়াশ = 
(দর-_প্রতি শত ব্গমিটারে) 


বাইরের পলেম্তারার মাপ = ৫৬৭ বৰ্গফুট 
কানিসের তলদেশ ও পাশ == ৫৪/--৮১৫১/--১"স ৫৮ বর্গফুট 
৬২৫ বৰ্গফুট 


৬২৫ %'«ম২৯ ব. মি.=৫৮'০৬ বর্গমিটার । 


২৪০ ) বাস্ত-বিজ্ঞান 


২২। দরজা-জানালার রঙ ই (দর--প্রতি বর্গমিটারে) 
প্যানেল-দরজার মাপ ১ ২ ৯৬০1৮ ৩--*/ == ৩৬ বৰ্গফুট 
সানি-জানালার মাপ=২ ৮ ১৮ ৪1 %এ৬'--*//==৪২ ৮ 
গরাদের রঙ ==২ % ৬X৪০ X০২ ৮৬ 

৮৬ বর্গফুট 
-৮৬১৫০৯২৯ ব. মি.-৭*৯৯ বর্গমিটার । 
মোটামুটিভাবে বলা চলে খে, গরাদের ব্যাস যত হবে তার চারদিকের 
বেড় হবে প্ৰায় তার তিনগুণ। এখানে গরাদের ব্যাস চু"; ফলে তার বেড় 
==৩ %€৫/==২” (প্রায়) । 

২৩। নর্দমা 2 (দর প্রতিটি) 

(ক) ছাদের বৃষ্টির জল-নিকাশী নর্দমা-১টি। 
(খ) মেঝের জল-নিকাশী নদম।= ১টি । 

লিশোম দয 2 এই অনুচ্ছদ শেষ করার পূর্বে দু'টি কথা মনে 

রাখা দরকার £ 

(১) বাস্ত-বিন্ধ৷ হচ্ছে ব্যবহারিক বিদ্যা এজন্য এর হিসাব করবার সময়, 

অঙ্ক কষবার সময় ব্যবহারিক, দৃষ্টিভঙ্গী সজাগ রাখতে হবে । এজন্য উপরের 
গুণগুলি অস্কশাস্ত্ৰ-সঙ্মতভাবে নিখুঁত না হ'লেও, আমরা বাস্ত-বিদ্যার দিক থেকে 
'নিভূল বলতে পারি । উদ্নাহরণস্বরূপ প্রথম গুণটিই ধরা থাক। আমরা বলেছি, 
সিড়ির ধাপের মাটি. কাটার পরিমাণ= ৩-০" ৮ ১/--৮৯৫০1-৩) 
ঘনফুট ৷ অন্ধশান্ত্র অনুযায়ী হিসাবট| হওয়। উচিত ৩% ১3 শঁ==১& ঘনফুট 
==১'২৫ ঘনফুট । আমর! এস্থলে *'২৫ ঘনফুট ধর্তবোর মধ্যে আনিনি। কারণ 
প্রতি হাজার ঘনফুট মাটি কাটার খরচ যদি হয় ৮০'০* টাক, তাহ’লে ১৭ ঘন- 
ফুটের খরচ হবে ৮০ নয়া পয়সা ৷ তার মানে ১ খনফুটের খরচ প্রায় আট নয়া 
পয়সা ৷ ফলে আমরা! ব্যবহারিক দিক থেকে ১২৫ ঘনফুটকে ১ ঘনফুট অনায়াসে 
লিখতে পারি । কিন্তু ১'২৫ ঘনফুট কাঠের বদলে ১ ঘনফুট ধরতে পারি না। 
কারণ প্রতি ঘনফুট কাঠের দামই হয়তো ৫০০৭ টাকা । কলে ০*২৫ ঘনফুট 
কাঠের দামই বারো-চৌদ্দ টাক৷। সুতরাং ফলাফলের কথা মনে রেখে 
এপ্টিমেট্‌-কাজে হিসাব সংক্ষেপিত করা চলতে পারে মাত্ৰ ৷ 

(২) উপরে আমরা মধ্যম-রেখা নির্ণয় ক'রে দেওয়ালের আয়তন স্থির 

করেছি। দ্বিতীয় উপায়েও এটা নির্ণয় করা চলতো দেওয়ালের একদিকে 
পুরো মাপ ধ'রে এবং অন্যদিকে পুরো মাপ না ধরে । যেমন, একতলাৰ 


ব্যয়-নিণয়-প্রণালী ও চুক্তিনাম| ২৪১ 


দেওয়ালের গ্রম্বভলুম আমরা নির্ণয় করেছিলাম মধ্যম-রেখার সাহাঘ্যে 
এইভাবে-- ৷ 

দেওয়ালের গ্রস্ভলুম-9৭1--8% ১(%---১%/ %€১৭/--*" ৩৯৪ ঘনফুট । 
এটাকে আমরা এইভাবেও হিসাব করতে পারতাম 

লম্বার দিকে (পাশের দেওয়ালের প্রস্থ-সমেত)-২ ৯ (১২/---৭" + ২ ৯১০৮) 

== ২ % (১৩'--৮/) ==২ ৭!--৪// 

চওড়ার দিকে (পাশের দেওয়ালের প্রস্থ বাদে)==২ % ১৫/০" = ২%--%/ 

৪৭/--8% 

দেওয়ালের গ্রস-ভলুম = ৪৭-৪" ০/-১০১৫১০/--০/-০৩৯৪ ঘনফুট । 


প্রথম নিয়ম্টা অপেক্ষাকৃত সহজ হ'লেও, সরকারী অফিসে দ্বিতীয় 
নিয়মটাই প্রচলিত। তার একটি কারণ আছে। পাকা-খাতায়, অর্থাৎ 
মেসারমেন্ট বুকে মাপ তোল| হয় কাজ হয়ে যাওয়ার পর। কাজের পর আর 
মধ্যম-রেখ৷ মাপা যায় না। কারণ তখন মধ্যম-রেখার মধ্য-বিন্দু তে| থাকবে 
দেওয়ালের মাঝখানে । ফলে মেসারমেণ্ট বইতে মাপ নেওয়ার সময় এক- 
দিকের দৈর্ঘ্যে দেওয়ালের প্রস্থ যোগ দেওয়| হয় এবং অপরদিকের দৈর্ঘ্য 
মাপবার সময় সেটা বাদ দেওয়া হয়।. এইজন্য এস্টিমেটু প্রণয়নের সময়েও এ 
নিয়ম অনুযায়ী কর! হয়। 


ভস্ভিমেট অলব্নন্ন 2 এতক্ষণ পযন্ত আমরা চিত্র-_134-এর 
ঘরখাণির বিভিন্ন আইটেমের পরিমাণ নির্ণয় করেছি। অর্থাৎ সিডিউল্‌- 
অফ২কোয়ার্টিটি নির্ণয় করেছি । এই সিডিউল্‌-অফ্‌কোয়াণ্টিটি থেকে এখন 
আমরা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দু'টি তালিকা প্রস্তুত করতে পারি। প্রথমতঃ, 
খরচের খতিয়ান বা এস্টিমেট,। প্রতি আইটেমের রেট, ব! দর দিয়ে গুণ 
ক'রে আমরা আইটেমু-ওয়ারি-এস্টিমেট্টি তৈরি করতে পারি। দ্বিতীয়তঃ, 
এই সিডিউল্‌-অফ.-কোয়ার্টিটির সাহায্যে আমরা মাল-মশলার পরিমাণের 
হিসাব বা কোয়ার্টিটি-দার্ভে করতে পারি। এ ছাড়া লেবার্-রেটের 
কন্ট্রাক্ট-সিডিউল্‌ অর্থাৎ মজুরি-ফুরনের কর্মসুচী প্রস্তুত করতে পারি 
প্রথমে এস্টিমেট্‌ প্রণয়ন £ 


16 


\ 


চিত্র 134-এর বাড়িটির আইটেম্‌ওয়ারি প্রীককলন ( এস্টিমেট ৷ 


ক্রম আইটেমের নাম | পরিমাণ | 
১ | বনিয়াদে মাটি কাটা ৫:৩৮ ঘ মি. | ২৫৩৩০ 
২ | ও ৰামা কংক্রিট (৬৩ £ ১) | ১৩৯ টু ২৩৮৫০. 
৩ | প্র ইটের গাঁথনি (৬ £ ১ ২৫০ ১৬৪ ৬৪ 
৪ | প্নিন্থের এ "অ ২:৬০ ৰ ১৬৪৬৭ 
৫ | মাটি ভরাট করানে। ৪৮০ ওঁ (| ২৮৬০৯ 
৬ |ডি.পি সি.(৪:২১১৷ ২৫৩ ব. মি ১.৭৫ 
৭ | ইটের গাঁথনি একতলা (৬:১) |১০৮৭ ঘ. মি. ১৬৯৯০ 
৮কা লিণ্টেল কংক্রিট (৪ £ ২ £ ১) ০১৪ এ | ২৭২২৭ 
খ| & লোহার ছড় +০৯ কুই, | ২৪০০০ 
৯ | শালকাঠের চৌকাঠ ০১০১ ঘ. |১,৭৩০০০ 
১* | দ্ররজা-জানালায় ক্ল্যাম্প ১৪টি ৩০০ 
১১ জানালার গরাদ ০'২৩ কুই. ২৬৫৭০ 
১২ক আর. সি. ছাদ (9 £ ২ £ ১) ১৬৯৮ ঘ ২৭২২০ 
খ এ লোহার ছড় ১০৬ কুই. ২৪০০০ 
গা এর শাটারিং ১১১৫ ব ১১৮০ 
১৩ 1১২৫ মি.মি. জলছাদ (৭: ২:৪২) ১২৯১ » ৩৫০০ 
১৪ | এ ইটের গাঁথনি (9 £১) ১১১৫৯ ২২০০ 
১৫ | জ্লছাদের ঘুণ্ডি ১৪"৩ মি. ২২৫ 
১৬ ক ১২ মি. মি. পলেস্তার (৪ £ ১) 1১৫ ব 8:৭৫ 
খ ঞঁ এ (৬ ঃ১) ৫২৬৭ » ৪১০ 
গ১৯মি.মি- এ (৬2৯) 1৯০৯ €*৬০ 
সভাত ক্র :€(৪:১) 1২১৭৪, ত'৬৫ 
| নীট সিমেন্ট ফিনিশিং ২৪+৭১ » ০৮৫ 
১৭ ক! মেঝেতে একরদ্দা ইট ১১১৫, ৯:৫০ 
খা ৭৫ মি. মি. মেঝে কংক্রিট ০৮৫ ঘ. ২৩৮৫০ 
১৮কা কানিশ (আর. সি.) ০১৯৮এ | ২৭২২০ 
খ এ লোহার ছড় ০"১ কুই, ২৪০০০ 
গ| ক শাটারিং ৫১১ ব ২5 
১৯ ক রেইজড প্যানেল পাল্লা (সেপ্তন) | ১৩৫ » ১২৮০০ 
খ সালি-প্যানেল পাল্লা (প্র) ১৩৩৫ ১৩৩৪০ 
২০ ভিতৰ দিকে চুনকাম ৫১১৯ ৯ ২৫৩ 
২১ | বাহির দিকে কলার ওয়াশ ৫৮০৬ » ৫০:০০ 
২২ | জানালা-দরজীয় রঙ ৭৯৯ ১ ৬:৪০ 
২৩ ক ছাদের জলনিকাশী নর্দম। ১টি ৩০০] । 
খ মেঝের ত এ ১টি ৩:০০] 


মান মূল্য 
% ঘ. মি. ১৩৬৩ 
ঘনমিটার! ৩৩১৫০ 
ভর 519১১৫ 
এ 5২৭'৯৬| 
% ত | ১৩৭৩ 
বর্গমিটার. ২৭২০ 
ঘনমিটার ১,৮৪৬৮১ 
এ ৩৮১১ 
কুইণ্টাল ২৯৬, 
ঘনমিটার, ১৭৪5 
প্রতিটি ৷ ৪২০ 
কুইণ্টাল ৬১১১ 
ঘনমিটার ৪৬২২ 
কুই ইণ্টাল ২৫৪৪৪ | 
বর্গমিটার ১৬১৫৷ 
নৰ ৪৫১৮৫ 
ভর ২৪৫৩ 
মিটার ৷ ১৮ 
বর্গমিটার ৪৮৮ 
ত্র ২১৫৯৫] 
ক্র [5২২৪১৪ 
জি ০3 ৭৯:৩৫ 
ত্র | ২১০৪ 
ত্র ১০৫৯৩ 
ঘনমিটার| ২০২ ২ 
ত্র | ৫৩৮৯ 
কুইণ্টাল ২ 
বর্গমিটার **** 
ত্র 1 ১৭২৮০ 
ৰ ১৮০৪ 
% বর্গমি. | ১২৭? 
এ ২5 
বৰ্গমিটার €*' 
প্রতিটি | "| 
টি ৷ ৩ 
৬২৫৫৪ 


ব্যয়-নিৰ্ণয়-প্ৰণালী ও চুক্তিনাম৷ ২৪৩ 


পূবণৃষ্ঠার প্রাককলনে (এস্টিমেটে) যে দরগুলি ধর! হয়েছে তাঁর অধিকাংশই 
পি-ডারু, ডি. বিভাগের প্রেসিডেন্সি সার্কেলের (১৯৭৭) লিভিউল্‌ থেকে সঙ্কলিত ৷ 
স্থতরাং এই দরের ভিতর মাল-মশলা, শ্রমমূল্য, এবং ঠিকাদারের ঘর-খরচ, লাভ 
ইত্যাদি ধরা আছে। | 


প্লিন্থ -এরিয়| রেট 2 আমাদের হিমাবমত চিত্র 134 এর এক-কামরার 
নিৰ্মাণ-ব্যয় = ৬২৫৫০০ টাক! ৷ 

এই ঘরখানির প্ৰিস্থের ক্ষেত্ৰকল==১৪'-- ১" ১২! - ১"= ১৭০ বর্গফুট ৷ 

স্থতরাৎ প্লিন্ব-এরিয়! রেট ১:৩৬:৭৯ টাকা (প্ৰতি বর্গফুটে) । 

মেট্রিক পদ্ধতিতে £ 

১৭০ বৰ্গফুট = ১৭০ %'*৯২৯ বৰ্গমিটার= ১৫৭৯৩ বর্গমিটার ৷ 

সুতরাং প্নিন্থ-এরিয়| রেটু- 3২% ৩৯৬'০০ টাকা (প্রতি বর্গমিটারে)। 


ফ্লোর-এরিয়| রেট ? ঘরটির ভিতর-ভিতর, অর্থাৎ মেঝের ক্ষেত্ৰফল== 
১২!% ১০! = ১২% বর্গফুট = ১২০ ২ ৯২৯ বর্গমিটার = $১'5৫ বর্গমিটার 
সুতরাং ফ্লোর-এরিয়া রেট ৬২৫৫ ১২০ 
==৫২'১২৫ টাকা (প্রতি বৰ্গফুটে) ৷ 
এবং মেট্রিক পদ্ধতিতে ফ্লোর-এরিয়া রেট 
-৬২৫৫ ২১১১৫০৫৬০৯৮ টাকা (প্রতি বর্গ- 
মিটারে) ৷ ্‌ 


সাধারণ ভাবে বলা যায় ফ্লোর-এরিয়ার সঙ্গে দেওয়ালের ক্ষেত্রফল যোগ 
দিয়ে আমরা পাই প্রিশ্থ-এরিয়া । ফলে ফ্লোর-এরিয়া প্রতিটি ক্ষেত্রেই গ্ৰিন্থ- 
এরিয়ার কম হবেই। স্থতরাং ফ্লোর-এরিয়া রেট্‌ও সর্বক্ষেত্রে প্রিন্ব-এরিয়া 
রেটের চেয়ে বেশি হবে | 


বিভিন্ন অংশের তুলনামুলক খরচ £ এস্টিমেট্টিকে বিচার করে আমরা 
এবার বাড়ীর বিভিন্ন অঙ্গগঠনে খরচের অনুপাতট৷ যাচাই করে দেখতে পারি। 
বাস্ত-ব্যবসায়ী হিসাবে এ বিষয়ে আমাদের সাধারণভাবে ধারণা থাক ভাল। 
বলা বাহুল্য, এই অন্গুপাত সর্বক্ষেত্রে সমান হবে না, কিন্তু এতে আমাদের একটা 
মোটামুটি ধারণা হবে ৷ 


1 


বিষয় | আইটেমের ক্রমিক ৷! সম্পূর্ণ |শতাংশে 

সংখ্যাগুলি | খরচ | অনুপাড 
মাটির নীচের কাজ ৯ ৫৬:৬৪ ১২% 
প্িন্থ ও ডি, পি. সি. ৪, ৫, ৬, ১৬ক, ১৬৬ | ৫২২৭৭, ৮% 
দেওয়াল ও লিন্টেল ৭১৮, ১৬খ, ১৬গ, ১৬৬, ২০, ২১ 1২১৩৯৮২৬ ৩৮% 
জানাল1-দরজার কাজ ৯১% ১১১১৯; ২২ ৬৮১৮৭, ১২% 
ছাদ-সংক্রান্ত কাজ ১২, ১৩) ১৪, ১৫, ১৬ঘ, ১৮, ২৩কা ১৫৭৭-২৯) ২৫% 
মেবে-সংক্রান্ত কাজ ১৭১ ১৬৬, ২৩খ, ৩১৮৬৬ ৫% 


€খ) বিভিন্ন জাতের কাজ অনুসারে : 


ক্রমিক | 


ংখ্য। 


AAA Vial UY SRE EY HEL 


বিষয় 


সাধারণ কংক্রিট 
আর. সি. কংক্রিট 
ইটের গাথনি 
কাঠের কাজ 
লোহার কাজ 
জলছাদের কাজ 
পলেস্তারার কাজ 


বিবিধ 


আইটেমের ক্রমিক 
ংখ্যাগুলি 


২, ৬, ১৭খ 

৮, ১২, ১৮ 

৩১ ৪১ ৭, ১৪ 

3, ১৯ 

১০, ১১, (আর. সি. বাদে) 
১৩, ১৫ 

১৬ 


১, €, ১৭ক,২০১ ২১, ২২, ২৩ 


ভহ৫ছ9৯ ১০০% 


সম্পূৰ্ণ |শতাংশের 


খরচ ৷ অনুপাত 
৫৬১.৪৪ ৯% 
১,০৪৬'০৭| ১৭% 
২,৭১০'৮০| ৪৩% 
| ৮% 
১০৩১১ ২% 
৪৮৪০৫] ৮% 
৫৯৭১৮ ৯% 
২৩১ ২২| ৪% 


৬১২৫ ৫:৪৯,১০০% 


ব্যয়-নিৰ্ণয়-প্রণালী ও চুক্তিনামা ২৪৫ 


কোয়াণ্টিটি সার্ভে £ এইবার সিডিউল্‌-অফ, কোয়ার্টিটির সাহায্যে কিভাবে' 
কোয়ান্টিটি সার্ভে অথবা! মাল-মশলার পরিমাণ নির্ণয় করা যায়, তাই দেখব £ 


আইটেমের নাম পরিমাণ হিসাবের মান মালের 
পরিমাণ 
(১) সিমেণ্ট 
কংক্রিট :৬ £ ৩৫১) ২'২৪ ঘ.মি. | * ১৬ ঘ.মি. প্রতি ঘ.মি. +৩৬ ঘ.মি- 
এ (৪:২১) ২০৫ ঘ.মি.| ০২২৫ ও এ ৪18৩. ৪. 
১২ মি.মি. পলেস্তার| ৪: ১/১৫ বমি. | ০৩৬৬ ঘ.মি. প্রতি শত ব.মি. | ০*৪ ঢ় 
এ (৬১) 91711155751 
১৯মি,মি.পলেন্তার| (৬:১) ৪০০০ ও | ০৩৬৬ তত শ্রী 1১১৫৮ 
৮ মি:মি. পলেস্তারা (9:১)২১:৭৪ ওঁ [০১৯৮ ঘ.মি. প্রতি শত ব.মি.: ০:*৪. ৮. 


নীট-সিমেন্ট ফিনিশিং ২৪৭১ ওঁ | ০:০৭ ঘমি. প্রতি শত ব.মি. | **১ ৮ 
ইটের গাঁথনি (৬: ১) 1১৫৯৭ ঘ. ০*০৫৫ ঘ.মি. প্ৰতি ঘ.মি. ০৮৮৮ 


এও (3:5১) 7১১২ ব...| ০৯১৪ ঘ.মি. প্ৰতি শত ব.মি. | ০১ ৮ 
২০৮ ঘ.মি. 
(২) মোটা-দান। বালি ৷ 
আর-.সি. কংক্রিট (৪2২2১) ২১৩ ঘ.মি. | ৮'৪৫ মি. প্রতি ঘ.মি. 1 "৯৬ ৮ 
(৩. সরু-দান বালি _ | 
কংক্রিট (৬ £ ৩ ঃ ১) ৷ ২.২৪ ঘ.মি. | *'৪৮ ঘ.মি. প্রতি মি. S514", কু 
১২ মি.মি. পলেস্তার| ৪:১)১০'৫ ব.মি- | ১"৪৬ ঘ.মি. প্রতি শত ব.মি. গং ৮ 
এ ও (৬:১)৫২৬৭ এ 1১:৪৬ এ ওর ৭৭৭ ৮ 
১৯ এ ও (৬: ১):৪০:০ | ২১৯৬ এ এ ০:৮৮ ৮ 
৬ ওঁ (82১11২১৭৪ এ] ০৭৯২ এ ও | ৪১54 
ইটের গীথ্‌নি (৩ £১)১৫৯৭ ঘ. | ০৩৩ এ প্রতি ঘ.মি. কির 
ও (93১) ১'১২,ব. [৩৬৬ এ প্রতি শত ব.মি. 298 


আইটেমের নাম পৰিমাণ হিসাবের মান মালের 
ত ৰ পরিমাণ 
18) এক নন্বর ইট £ । 
ইটের গীথ,নি (৬ £১) ১৫৯৭ ঘূমি, | ৩৮৯ খানি প্রতি ঘ.মি. [৬২৯২ খানি 
জী (৪5১): [১5২ বমি. 18৯৫১: শত বমি. ৫৫ তৰ 
মেঝেতে ইট বিছানো. ১১:১৫ বমি. | ৩২ , » বৰ্গমিটারে |_৩%৭ এ 
৬৬২৪ এ. 
(৫) ৰাম৷ খোয়া £ | 
কংক্রিট (৬: ৩ ১১) ২:২৪ ঘমি. | ০৯৬ ঘ.মি. প্রতি ঘ.মি. | ২১৫ ঘ.মি. 
ঞ্া (৪২১১) ২:০৫ এ | ১৯০ এ. এক 1১৮৫. এ 
৷ ৪'০০' ও 
(৬) ঢালাই লোহা £ | 
ছাদের আর. সি, স্ন্যাব | ১০৬কুই 
লিণ্টেলের ছড় | | ০২ এ 
কাতিশের ছড় | 18850 
জানালার গরাদ ৷ ০২৩ এ 
৩৭৫ ১৫৩৬ ৬ মি.মি. 8৬ 
ক্যাম্প ১৫৫ এ 
(৭) শাল কাঠ £ চৌকাঠ ০১০১ ঘ.মি ৭১০১ ঘমি, | 
1৮) সেগুন কাঠ£ ৷ লে 
দরজা ১৩৫ বমি. | ১৩৫ ১০০৩৭ লগা 
জানালা ১:৩৫ বমি. | ১:৩৫ ৮০০৩৭ ডা 
(৯) ৰঙ? | 
দরজা-জানাল' ৭৯৯ ব.মি.] ১৪ লিটার প্রতি শত | 
দুই কোট রঙ বর্গ মিটারে ১'১১ লিটার 
(১০) জুরকি £ ০০৩৬ ঘনমিটার প্রতি | 
১২৫ মি.মি. জলছাদ ১২'৯১ ব.মি. বৰ্গ মিটারে ০:৪৬ ঘ. 
(১১) চুন? »'০৩৬ ঘনমিটার প্রতি | 
লো ১২:৯১ বমি: বর্গমিটার রও 
(১২) ইটের খোয়া £ 1০১২৫ ঘনমিটারে প্রতি: ৰ 
জলছাদ ১২৯১ ব.মি. বৰ্গমিটাৱে ১:৬১, 
(১৩) জানালার কাচ £। ১:৩৫ ব.মি. ওঁ অংশে কাচ হিসাবে ০৪৫ব.মি 


ব্যয়-নিরণয়-প্রণালী ও চুক্তিনামা 


প্রচলিত বাজার-দর (কলকাতা ১৯৭৭) হিসাবে মাল-মশলা বাবদ কী পরিমাণ খরচ 
হচ্ছে এবং কোন্‌ কোন্‌ মশলা বাড়ী-তৈরী কাজের রুত শতাংশ ত| এবার দেখা যাক। 


২৪ 


৭ 


[অত 
ক্ৰমিক | মালের নাম পরিমাণ দর ] মান খরচ | বাড়ীর 
সংখ্যা, | (প্রতি) ah উল 
৯.1 সিমেন্ট | ২'৯৭ টোন ৩৬০%০০টোন 71 ১৭৬৯| ১৭%%৯ % 
২ । মোটা-দানা বালি ৷ ০৯৬ ঘনমিটার ৫২:৮১ঘনমিটাৰ = "৫৮৮ ৮ 
৩ | সরুদানা বালি | ৮৩৫ এ ২৭:০০ এ ২২৫] তা৬ ৯ 
৪ | এক-নগ্বর ইট ৬৬২৪ খানি ২৫০5 হাজার: | ১৬৫৬ ২৬৫ ৯ 
৫ ৷ ঝামা-খোয়া ৪'০* ঘনমিটার ৫৫5 ঘনমিটার | ২২৭ ১৩৫৮ 
৬ : ঢালাই লোহ ১'৫৫ কুইণ্টাল ১৮০'০এ/কুই্টাল 1 ২৭৯ ৪৫ ৯) 
৭ | শাল কাঠ *'১০১ ঘনমিটার 1১,৪০০: ঘনমিটার!" ১৪১| ০২২৬ » 
৮ | সেগুন কাঠ PUL ২১৪০০" ২৪% ৩৮৪ 3১ 
3 | রঙ ১'১১ লিটার ২৭০০ লিটার ৩515৫ 8 
১* | রকি ০:৪৬ ঘনমিটার ৪৪:১এঘনমিটার | ॥২% পাত, 
১১ ৷ চুন "৪৬ ত § gts নঞ ২ 
১২ | ইটের খোয়া ১৬১ ০ ও | ৬১.১৯; % 
১৩ জানালার কাচ *:৪৫ বৰ্গমিটার ১৮০০ রগগমিটারি | ৮) ১০১ ২৮ | 


অপব্যয় এবং কলিচুন, জু, কজ| ইঃ খুচরা বাবদ ৫% 


এ 
৪০৬৭ ৬৪:৮৯% 


২০৩ ৫ 


— ——__—_____ 
৪২৬০ ৬৯৮৯ 


তঃ 


এ 


আইটেম্‌-ওয়ারি-এস্টিমেট্‌ থেকে আমর! জানতে পেরেছি যে, বাড়ীটি তৈরি করার 


সম্পূর্ণ খরচ হচ্ছে ৬২৫৫-**. টাকা। অবশ্য বাড়ীর মালিককে আমর! বলবে! যে, খরচ 


৬৫৬৮'০০ টাকা পযন্ত হ'তে পারে। 
৫% কট্টিন্‌জেন্সি ধ'রে নেব | 


কারণ অজান! খরচের জন্য আমর! আন্দাজে শতকরা 


জপলু্দলেল পন্রিচ্ছেদ্ছ 


(হাউস্‌-স্থানিটেসান্‌ ) 

ব্রিকস & বাস্তর নির্মাণ-বাবস্থার উপর গৃহবাসীর স্বাস্থ্য বিশেষভাবে 
নির্ভরশীল । এজন্য আলো, বাতাস ও পানীয় জল সরবরাহ, ময়লা-জল ও মল- 
মুত্র নিষ্কাশন, রান্নাঘরের ধৃম-নির্গ মন প্রভৃতি ব্যবস্থা করার জন্য বাস্ত-বিজ্ঞানের 
একটি বিশেষ শাখাই গড়ে উঠেছে; তাকে বলে স্যানিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং । 
বাস্ত-শিল্পের এই শাখার বিষয়ে কিছুটা আমাদের জানা থাকা দরকার__ 
অন্ততঃ বাসগুহের অভান্তরস্থ অংশটুকু ৷ 

ন্বাভ্ভন্ল স্বাস্থ্য & বাস্ত-বাড়ীর নির্মাণ-মময়ে স্বাস্থ্যবিধির নিম্নোক্ত 
বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার £-- 

(ক) ড্যাম্প নিবারণ; (খ) বাযু-গমনাগমনের ব্যবস্থা; (গ) দিবালোক 
অনুপ্রবেশের ব্যবস্থা; (ঘ) পানীয় জল সরবরাহের কাজ; (উ) বৃষ্টি এবং 
ঘর-ধোওয়া জলের নিষ্কাশন ব্যবস্থা ; (চ) মূল-মূত্র অপসারণের কাজ এবং 
(ছ) রান্নাঘরের ধূম-নির্গমন ব্যবস্থা ৷ 

উপরের এই সাতটি বিষয়ের পধালোচন| একে একে করা ঘাক। কিন্ত 
তার পূৰ্বে স্তানিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বহুল-ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের সঠিক অর্থ 
আমাদের জেনে নিতে হবে ৷ 
কক্পসেকি সাক্ষ্েভিন্ “শল্দেল্ল সলিল $ 

() সিউয়েজ ঃ বাস্ত-বাড়ীর মল-মুত্রযুক্ত ময়ল|-জল ( ঘর-ধোওয়া জল 
এবং রান্নাঘর, স্গানঘর, পায়খানার জল ), রাস্তা-ধোওয়া বৃষ্টির জল অথবা কল- 
কারখানায় নৌংর। জল-_বস্তৃতঃ বসতি অঞ্চলের যাবতীয় ময়লা-জলকে বলা হয় 
সিউয়েজ ৷ 

11) জাল্জেঃ স্নানঘবের ( মূত্ৰ- মিশ্ৰিত ময়লা-জল এবং অন্যান্ত 
ঘর-ধোওয়| জল, রান্নাঘরের ভাতের ফেন এবং ‘এটে!'-ধোওয়া নোংরা জলকে 
: আমরা বলি সালেজ ৷ সিউয়েজের সঙ্গে এর তফাৎ হ’ল এই যে, এর সঙ্গে 
বিষ্ঠা মিশ্রিত থাকে না। স্থতরাঁং সালেজ খোলা নর্দম। দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, 
সিউয়েজ সেভাবে নেওয়া ষায় না। 

(11) সিউয়ার 2 যে পাইপে সিউয়েজ নীত হয়, তাকে বলে সিউয়ার ৷ 
এগুলি কখনও খোলা নৰ্দমা হয় না। সিউয়ার-পাইপ গোলারুতি, ডিম্বাকৃতি, 
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0-আকুতি প্রভৃতি নানান্‌ আকারের হু'তে' পারে। ভূ-গৰ্ভস্থ এই সিউয়ার- 
পাইপ তৈরি করা, মেরামত করা অথবা পরিষ্কার রাখার ব্যয়ভার বহন করেন 
পৌর-প্রতিষ্টান ৷ 

(iv) ড্রেন 2 যে নর্দমায় সালেজ নীত হয়, তাকে বলে ড্রেন। ডেন 
সাধারণতঃ খোলা অর্থাৎ আকাশে উন্মুক্ত হয়। ভূ-গর্ভ দিয়েও ড্রেনকে নিয়ে 
যাওয়া যায়। আমরা ড্রেনের বাংল| প্রতিশব্দ হিসাবে নর্দম! শব্দটি ব্যবহার 
করবো । সিউয়ারের কোন তৰ্জম| করা হ’ল ন| ৷ 

কোন গৃহের সালেজ এবং সিউয়েজ যুক্তভাবে যখন কোনও ভূ-গরতস্থ পাইপের 
মাধ্যমে রাস্তার (অর্থাৎ পৌর-প্রতিষ্ঠানের ) মিউয়ারে নীত হয়, তখন তাকে 
দিউয়ার-ড্রেন বা সিউয়ার-নর্দমা বলতে পারি। বাড়ীর নর্দমা অথবা 
সিউয়ার তৈরি করা, মেরামত করা, অথবা পরিষ্কার.রাখার ব্যয়ভার গৃহস্থকেই 
বহন করতে হ্য়। 

(৬) সয়েল-পাইপ £ ঢালাই-লোহা, এযাসবেস্টস্‌ প্রভৃতির তৈরী থে 
মোটা পাইপের সাহায্যে পায়খানা, প্রভ্ৰাবাঁগার ইত্যাদির মল-মুত্রযুক্ত জল 
( অর্থাৎ সিউয়েজ ) নিষ্কাশন কর! হয়, তাকে বলে সয়েল-পাইপ ৷ 

(7) ওয়েস্ট-পাইপ ঃ অপেক্ষাকৃত সরু ও হাল্কা যে পাইপের মাধ্যমে 
স্বানঘর, রান্নাঘর, বেসিন প্রভৃতির ব্যবহৃত লালেজ-জল নর্দমায় নীত হয়, তাকে 
বলে ওয়েস্ট-পাঁইপ ৷ ওয়েস্ট-পাইপের জলে বিষ্ঠা থাকে না। 

সয়েল-পাইপ সরাসরি সিউয়ার-নর্দ মায় যুক্ত হয় ; কিন্ত ওয়েস্ট-পাইপের জল 
সিউয়ার-নর্দমায় নেওয়ার পূর্বে তাকে একটি গালি-পিটের ভিতর দিয়ে নিতে 
হয়, ন! হলে দুৰ্গন্ধ হ'তে পারে। 

(৮) গ্রেডিয়েণ্ট £ নর্দমা, সিউয়ার-নর্দমা অথবা সিউয়ার প্রভৃতির 
ঢালকে বলে গ্রেডিয়েণ্ট । কত ফুট দৈর্ঘ্যে এক ফুট ঢাল হবে সেই হিসাবটিই 
প্রেডিয়েন্টে প্রকাশিত হয় । বাড়ীর একটি ১০০ মি. মি. ব্যাসের নৰ্দম| অথবা 
১২৫ মি. মি. নর্দমার ঢাল হওয়া উচিত ঘথাক্রমে ৯ * ৪০ অথবা ১১৬০ ৷ 

এইবার আমরা বাস্ত-বাড়ীব স্থাস্থ্যরক্ষা সদ্বন্ধে উল্লিখিত সাতটি বিষয়ের 
বিস্তারিত আলোচনা করতে পারি ৷ 

(ক) ড্যাম্প নিবারণ ঃ বাড়ীতে ভ্যাম্পের প্রবেশপথ বস্তুতঃ তিনটি ৷ 
প্রথমতঃ, জমি থেকে ড্যাম্প ওঠে। দ্বিতীয়তঃ, দেওয়ালের গাথ.নিতে নিশ্ছিদ্র 
ভাবে যথেষ্ট মশলা দেওয়া না হ’লে, অথবা নিকৃষ্ট ইট ব্যবহার করলে, কিংবা] 


২৫০ _: বাস্ত-বিজ্ঞান 


পলেস্তারার কাজ খারাপ হালে দেওয়ালের বাইরের-দিক থেকে - বর্ষার জল 
দেওয়াল ভেদ ক'রে ভিতর-দিকে আমে । ভিতরের দেওয়াল ভিজা ভিজা 
হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত, ছাদের কংক্রিটের কাজ ভালো না হ'লে, অথবা ভল- 
ছাদের কাজে ত্রুটি থাকলে, কিংবা.জল-নিকাশী নর্দমার মুখ বন্ধ হয়ে গেলে, 
ঢাল দিতে ভুল হ’লে অথবা ব্রকিংকোর্সের গাথ্‌নির ক্রটিতেও ছাদ দিয়ে জল 
চোয়াতে- পারে । 

প্রথমটির জন্য প্রিন্ব লেভেলে ড্যাম্প-নিরোধক ব্যবস্থার কথা ইতিপূর্বেই 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে (পৃঃ ৩২ )। জমির স্যাত্‌সেঁতে ভাবের 
পরিমাণ বুঝে ডি, পি. সি.-র স্পেসিফিকেসন্‌ স্থির করতে হবে। দ্বিতীয় এবং 
তৃতীয় অক্তুবিধার বিরুদ্ধে কি কি সাবধানত। নেওয়া উচিত, সে-কথা ও বিভিন্ন 
পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়েছে। _ 

(খ) ৰায়ুডেলাচল £ বিশুদ্ধ বাতাসে নিঃশ্বাস নিলে আমাদের স্বাস্থ্য 
ভালো থাকে | ঘরের ভিতর আবদ্ধ বাতাসে অক্সিজেনের ভাগ কমে যায় 
এবং আর্রতার ভাগ বেড়ে ওঠে ৷ এজন্য ঘরের ভিতর আটক-পড়া বাঁতাসকে 
আমরা! দূষিত বায়ু বলি। লক্ষ্য রাখতে হবে, দূষিত বায়ু যেন অনবরত ঘর 
থেকে বেরিয়ে যাবার পথ পায় এবং বাইরের বিশুদ্ধ বাতাস যেন তার স্থান পূর্ণ 
করে। ইতিপূর্বেই এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তা সত্বেও যেহেতু 
আমাদের এই উষ্ণ-আৰ্দ্র আবহাওয়ায় বাঘুচলাচলটা৷ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই 
এখানে বিষয়টি আরও বিশদভাবে আলোচিত হ'ল । 

ঘরের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত উষ্ণ বাতাস ক্রমশঃ হাল্কা হয়ে উপরে ওঠে এবং 
4 1 সিলিং এর নীচে জমা হয়। 
ই, ৯ - ক তাই দূষিত বানু নির্গমনের 

জন্য সিলিং-এর ঠিক নীচেই 
"> বায়-নির্গমনের পথ উন্মুক্ত 
--৯€ঠ রাখা উচিত৷ এইজন্য ছাদের 
FLL. ঠিক নীচে ভেণ্টিলেটার 
রাখা হয়। ভেণ্টিলেটার দিয়ে 
দূষিত বায়ু বেরিয়ে যাবে 
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V_ভেটটিলেটার ; 1...U.-- জানালার উপর ফ্যান- তখনইঁঁষথখন,: বিশুদ্ধ বায়ু 


লাইট ; 3".]..]..--জানালার নীচের ফ্যান-লাইট | অন্য কোনও পথ দিয়ে ঘরে 
প্রবেশ করতে পারবে । এজন্য জানালা কিংবা জানালার উপর অথবা নীচে 


‘| 


বাস্তু স্বাস্থ্য-বুক্ষ| ২৫১ 


ফ্যান-লাইটের ব্যবস্থা রাখতে হবে।  চিত্র_135-এ "একই সঙ্গে তিন রকম 
ব্যবস্থা দেখানে। হয়েছে £--প্ৰথম ব্যবস্থায় জানালার নীচে বাষুর প্রবেশ-পথ 
এবং ভেগ্টিলেটার দিয়ে নির্গমন-পথ (চিহ্নিত) ৷ এ. ব্যবস্থায় অনবরত 
গায়ে হাওয়া লেগে খাটে নিপ্রিত-বাক্তিটির সর্দি হতে পাবে । দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি 
হচ্ছে ছু'দিকের জানালাতেই ফ্য।ন-লাইট আছে। দলে বাইরের বাতাস টি- 
চিহ্নিত পথে দূষিত -বাযুকে ঘরের বাইরে বের কারে দেবে। এতে ঠাণ্ডা 
লাগার ভয় নেই, অথচ. সারা: ঘরে হাওয়া খেলছে। এ ব্যবস্থাই সবচেয়ে 
ভালো, কিন্তু সবাপেক্ষা বায়সাধ্যও বটে। তৃতীয়টি হ’ল ঘরোয়া ব্যবস্থা; 
অর্থাৎ বাতাস. জানালা দিয়ে৷ ঢুকবে এবং তেটিলেটার অথরা অপর দিকের 
জানালা দিয়েই (বেরিয়ে -যারে। (0-চিহ্ছিত পথ )1 এতে খরচ অবচেয়ে কম, 
অথচ দূষিত বায়ু-নিগঁমনের (মোটামুটি ব্যবস্থাও করা হ'ল। এতে অন্তবিধ] 
এই যে, শীতকালে যদি ছু' দিকের জানালাই বন্ধ ক'রে দেওয়| যায়, তাহ'লে 
রাত্রে বায়-চলাচল বাহত হবে । কিন্তু জানালা গুলি ফিক্সড-লুনভার পাল্লা হ'লে 
সে অন্ুবিধাও থাকবে ন| ৷  অল্ন-খরচের বাড়ীতে আমরা এই ব্যবস্থা করতেই 
পরামর্শ দেব । 

ভে্টিলেটার সঙ্গন্ধে দু'টি বিশেষ কথা বলা দরকার । প্রথম কথা, এখানে 
পাখীতে বাসা ক'রে ঘর নোংরা করে। এজন্থা ভে্টিলেটারে দুই দিকেই 
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তারের 'জালতি অথবা কৌকরওয়াল! ঢালাই-লোহার ফ্রেম বসিয়ে দিতে 
দ্বিতীয়তঃ, বর্ষার ছাট ঘরের ভিতর যাতে না আসতে পাঁরে, সেদিকে 


হবে । 
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নজর রাখতে হবে । এজন্য ছুটি ব্যবস্থা কর! যায়। এক নম্বর অর্থাৎ প্রথম 
ব্যাবস্থা হ'ল ভেষ্টিলেটারের উপর চিত্ৰ--136-এর মতো ২৫০ মি. মি. চওড়া 
একটি ছোট ছাজা ঢালাই ক'রে সেটি ভেষ্টিলেটারের উপর বসিয়ে দেওয়| ৷ 
দ্বিতীয় ব্যবস্থা হ'ল ছাজ। ঢালাইয়ের খরচ না ক'রে ভোর্টিলেটারের উপরে এবং 
নীচে ২৫ থেকে ৫, মি. মি. পর্যন্ত (চিত্র-137 দেখুন) পলেস্তারা ক'রে 
দেওয়া। পলেন্তারার মশলার সঙ্গে খুব ছোট ঝামা অথবা পাথরকুচিও মিশিয়ে 
দেওয়া ঘায়। বাইরের-দিক থেকে বীকা হয়ে আসা বৃষ্টির ছাট কিভাবে ঘরে 
প্রবেশের পথে বাঁধা পাবে, তা তীর-চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে । 

(গ) আলো £ কুর্ষের আলো জীবাণুনাশক ; ন্ৃতরাৎ বাড়ীতে যথেষ্ট 
সুর্যালাক যেন প্রবেশ করে, এ-বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে । তাছাড়া যদি ঘরে 
যথেষ্ট স্বাভাবিক আলো না থাকে, তাহ'লে ক্রমাগত কৃত্ৰিম আলোতে কাজ 
করতে করতে চোখ খারাপ হয়ে যায়। এজন্য প্রত্যেক ঘরে যাতে যথেষ্ট 
দিবালোক প্রবেশ করে, সেদিকে নজর রাখতে হবে। পড়ার টেবিলে বামদিক 
থেকে আলো আসাই বাঞ্চনীয় । সুতরাং ঘরের ভিতর টেবিলের সম্ভাব্য 
অবস্থান আন্দাজ ক'রে চেয়ারের বামদিকে জানালা রাখতে পারলে ভালো হয়৷ 
অনেক ডিজাইনার এই সব কারণে বাড়ীর প্ল্যানে আসবাবপত্রের অবস্থিতিও 
একে দেন। 

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার । আমর! আধুনিক বাস্ত-বিদ্যা শিখেছি 
পাশ্চাত্য দেশ থেকে, বিশেষতঃ ইংরাঁজ বাস্কারদের বই পড়ে । বিলাঁতে 
আলোর অত্যন্ত অভাব ৷ স্থর্যকিরণ যেখানে স্বর্ণের মতোই দুষ্পাপ্য। এজন্য 
সথধালোক অনুপ্রবেশের কথাটা ইউরোপ-খণ্ডের বাস্তকারর] খুব জোরের সঙ্গে 
প্রচার করেছেন। ভারতবর্ষ গ্ৰীষ্মপ্ৰধান দেশ; স্থধালোকের জীবাণুনীশকতার 
বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত হয়েও আমরা বলতে পারি যে, প্রথর স্ুর্যালোক আমরা 
পছন্দ করি নাঁ। এজন্য বিলাতী ডিজাইনে সব জানালাতেই সান্সি-পাললা 
লাগাবার বেক দেখি। ওরা বাতাস চায় না-_-আলো চায়। অপরপক্ষে 
আমরা রৌদ্র চাই ন৷--বাতাস চাই । তাই আমরা জানালার উপর ছাজা 
তৈরী করি, যাতে স্থযালোক সরাসরি ঘরে প্রবেশ না করে ৷ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন 
যাতে শয়ন-ঘরটিকে অন্ধকার কর! যায়, তাই কাঁচের পরিবর্তে কাঠের পাল্লার 
ব্যবস্থা করি.। সুতরাং বিলাতী বইতে সরাসরি স্ুধালোক অনুপ্রবেশের বিষয়ে 
যত উপদেশই থাকুক না কেন, আমরা তার অন্ধ অন্থকরণ করবো না। তার 
মানে অবস্যা এ নয় যে, ঘরগুলি আমরা অন্ধকূপ ক'রে ভুলবো ৷ আমরা দেখব, 
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যাতে শীতকালে আলো ও রৌদ্র আসার পথ খোলা থাকে, কিন্ত গ্ীম্মকালে যেন 
প্রয়োজনমতো! সে পথ বন্ধ করা যায়। বিশেষতঃ রৌদ্র যদি পশ্চিম অথবা 
উত্তর দিক থেকে আসে। 

(ঘ) জল-সরবরাহ £ শুধু পানীয় হিসাবেই নয়, জল নানা কারণেই 
মানগষের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্ৰী পানীয় জল ছাড়া স্নান করা, রাম্ন| করা, 
ধোওয়া-মোছা এবং পায়খানার ব্যবহারের জন্যও যথেষ্ট জলের দরকার ॥ মাথা- 
পছু দৈনিক কতটা জলের প্রয়োজন হ'তে পারে, সে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি 
ধারণা থাকা ভালো। এজন্য আমরা ভারতের কয়েকটি বড় বড় শহরের 
উদাহরণ নিয়ে আলোচন! করতে পারি । গত দশকে মাদ্ৰাজে পৌরসভা মাথা- 
পিছু দৈনিক ২৫/৩* গ্যালন জল সরবরাহ করতেন) সে তুলনায় দিলীতে 
সরবরাহ করা হত ৩০/৪* গ্যালন, কলিকাতায় ৬০/৭০ গ্যালন, বোদ্বাইয়ে 
৭*/৮* গ্যালন। এখানে বল! দরকার যে, দৈনিক শহরে যতটা জল সরবরাহ 
করা হয়, সেই সংখ্যাটিকে শহরের লোকসংখ্যা. দিয়ে ভাগ ক'রে এই অঙ্কগুলি 
পাওয়া গেছে । কলে, কল-কারখানায় ব্যবহৃত জল, রাস্তা-বাড়ী-ঘর তৈরী 
করার জন্য প্রয়োজনীয় জল, গরু-ঘোড়ার পানীয় জল ইত্যাদি এই হিসাবের 
মধ্যে পড়ে যাচ্ছে । বসতবাড়ী বা বাস্থ-বাড়ীর প্রয়োজনে দৈনিক মাথা-পিছু 
৩০ গ্যালন জল যথেষ্ট হওয়া উচিত ৷ 

এ-তো হ’ল প্রয়োজনের পরিমাণ নির্ণয়। এখন এই পরিমাণ জল সর- 
বরাহের কি ব্যবস্থা করা হবে? সেটা নির্ভর করবে_-কোথায় বাঁড়ীটি তৈরী 
করা হবে তার উপর । পল্লীগ্রামে পাইপে ক'রে জল সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। 
সুতরাং সেখানে নদী, পুকুর, দীঘি, কুয়া, ই'দারা অথবা নলকুপ থেকে লোকে 
জল সংগ্রহ করে । শহরাঞ্চলে কলের জলের পাইপ থেকে অথব| নলকুপ থেকে 
জল আহরণ করা হয়। | 

পানীয় জল কোথ| থেকে সংগৃহীত হয়, কিভাবে তা দূষিত হয়, কি কি 
সাবধানতা এ-বিষয়ে নেওয়া যেতে পারে, খর জল ও পরম জল কাকে বলে 
ইত্যাদি কথা আমরা স্থুলপাঠ্য স্বাস্থ্য বইতেই পড়েছি। সে-সব কথ পুনরা- 
লোচন! ক'রে এ গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্পয়োজন। আমর! বরং এখানে 
জানবো, কিভাবে বিভিন্ন সরবরাহ-ব্যবস্থাকে বাস্তবে রূপায়িত করা ঘায়। 
প্রসঙ্গত শুধু বলা চলে বিশুদ্ধতার দিক থেকে সাজালে সেগুলি এইভাবে 
দাড়াবে :__পৌর-প্রতিষ্ঠানের পাইপের জল (জলের জল ), নলকুপ, ই'দার, 
কুয়া, দীঘি, পুকুর ব' নদী প্রভৃতি ৷ 
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(১) হঁদার| ই গাথ,নি-সমেত ধা ব্যাস হবে সেই মাপের একটা গোলাকুতি 
গর্ত করতে হবে_ যতক্ষণ না ভূগর্ভস্থ জলের সমতল পাওয়া যায়। ই'দার৷ 
সচরাচর বসন্তের শেষে কাটা হয়, তখন জল নীচুতে থাকে | মাটির সঙ্গে জল- 
কাঁদা উঠতে সুরু করলে সেখানে কাটা বন্ধ ক'রে আর. সি. কংক্রিটের বিশেষ 
ভাবে-নিমিত একটি গোল আংটির মতে! জিনিস বসিয়ে দেওয়া হয়। 
তাঁর নীচের দিকটা ধারালো এবং উপর দিকট] চগ্ডড়া। এ-কে বলে কাৰ্ব ৷ 
এই কার্বের উপর গোল ক'রে ইটের দেওয়াল গেঁথে তুলতে হবে ভূ-পুষ্ের এক 
মিটার উপর পর্যন্ত । গীথনির কাজ শেষ হ’লে নীচের দিক থেকে আবার 
সাবধানে মাটি কাটা সুরু করতে হবে । ফলে, নিজের ভাৱেই গাথ নি-সমেত 
কার্বটি ক্রমশ: নীচে নেমে যাবে। মিটার খানেক নীচুতে নামলে, অর্থাৎ 
গাথ.নির মাথা ভূ-পুষ্ঠের সমতলে নেমে এলে আবার তার উপর এক মিটার 
গীথ্‌নি করতে হবে এবং পুনরায় নীচে থেকে মাটি কাটাতে হবে । এইভাবে 
ক্রমে প্রয়োজনীয় গভীরতা পৰন্ত ই'দারাকে নামাতে হবে । পাকা ই'দারার 
ভিতর-দিকের দেওয়াল ২ £ ১ অথবা ৩ £ ১ মশলায় সিমেন্ট-বালির পলেস্তার। 
ক'রে দেওয়া! উচিত এবং মাঝে মাঝে গাঁথনিতে দু-একটি ১২৫ ৮ ১২৫ 
মি. মি. ফোকর ছেড়ে যাওয়া উচিত ৷ প্রতিবার নীচু থেকে এমনভাবে মাটি 
সরাতে হবে যাতে ই'দারার গাথনি ওলন-মেনে খাড়াভাবে নামে; না হ'লে 
গাথনিতে ফাট দেখা দেবে । কখনও কখনও হয়তো মাটির ঘর্ষণ-জনিত বাধার 
জন্য ই'দারাটা নামতে চাইবে না। তখন গাথনির উপরে বালির বোর! অথবা 
পাথর চাপিয়ে, অর্থাৎ অতিরিক্ত ভার চাপিয়ে সেটাকে নামানোর ব্যবস্থা 
করতে হবে। 

(২) নলকুপ $ নলকুপের গভীরতার উপর নির্ভর ক'রে বাস্ত-শিল্পে 
তিনটি শব্দের প্রচলন আছে--অগভীর নলকৃপ, মাঝারি নলকুপ এবং গভীর 
নলকূপ । ৭৫ মিটারের চেয়ে কম হ'লে বলা হয় অগভীর, ৭৫ থেকে ২২৫ 
মিটার পর্যন্ত মাঝারি এবং ২২৫ মিটার অপেক্ষা গভীর নলকুপকেই গভীর 
নলকুপ’ বলা হয়। সাধারণভাবে বলা হয়--যে নলকূপ মত গভীর, তার জল 
তত নিরাপদ।' কারণ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যতই নীচে যাওয়া যাবে, ততই জল 
দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা কমবে । কিন্ত এ-থেকে সাধারণের মধ্যে একটা ভ্রান্ত 
ধারণা আছে, ‘যে নলকৃপ যত গভীর, তার জল ততই ভালো এ-কথা 
মোটেই সত্য নয়। অনেক সময় দেখা গেছে যে, উপরের কোন স্বাদু এবং প্রচুর 
জলের স্তর উপেক্ষা ক'রে হয়তো নলকৃপকে গভীরতর করা হ'ল অথচ প্রচুরতর 


বাস্তুর.স্বা হুয-রক্ষ। ২৫৫ 


জলের শুর. তো পাওয়। গেলই না, হয়তো স্বাছ্ু জলের পরিবর্তে পাণ্ডয়। গেল 
লবণাক্ত জল ৷ দক্ষিণ, বাংলায়, বিশেষতঃ কলিকাতার আশেগাশে, এ 
অভিজ্ঞতা অনেকেরই হয়েছে ৷ 

স্কৃতৱাং নলকৃপের গভীরতা কত হবে, তা নির্ভর করবে সে অঞ্চলের 
আশেপাশে নলকুপ-খননের পূৰ্ব অভিজ্ঞত। থেকে। নলক্কুপ বসানোর সময় 
বালি-মিঞ্রিত যে ঘোল! জল ওঠে, সেই বালির দানা দেখেই অভিজ্ঞ বাস্তকার 
ব'লে দিতে পারেন উপযুক্ত স্তর পাওয়া গেছে কিন] ৷ 

নলকূপ বসানোর পদ্ধতিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম 
নিয়মে গ্যালভানাইজ ড লোহার নলকুপের পাইপগুলিকে শালবপ্লা-খু টি'বসাণোর 
মতে| উপর থেকে আঘাত ক'রে মাটিতে বসানো হয়। পাইপের তলায় 
থাকে 'ক্রাসের তৈরী পাশে ছিদ্রওয়ালা দু'টি বা একটি স্রিনার-পাইপ ৷ 
প্রত্যেকটি স্ট্রেনার-পাইপ প্রায় ২ মিটার লঙ্কা; এর একদিকের মুখটি স্থচালো, 
অপরদিকের ভিতরে প্যাচ-কাটা থাকে। স্ুচালো দিকটা মাটিতে বসিয়ে 
স্রেনারটি খাড়াভাবে রাখ] হয়। উপরের প্রান্তে কাঠের একটি টুকরো! বসিয়ে 
তার উপর কপিকল-থেকে-ঝোলানো৷ একটি ভারী ওজন বারে বারে ফেলে 
পাইপটিকে মাটিতে বলিয়ে দেওয়। হয়। পাইপটি প্রায় জমির সমতলে এলে 
প্যাচ-কাট| অংশে একটি ৬ মিটার লঙ্ব| নলকুপের পাইপ এটে দেওয়| হয়। 
এখন এই পাইপের মাথায় আঘাত করতে হয়। এইভাবে ক্রমে ক্রমে নল- 
কুপটিকে নামানো হয়। 

এভাবে অগভীর অর্থাৎ মাত্র তিন-চারটি পাইপ-সঞ্লিত নলকূপ বসানো 
যায় যদি ভূ-স্তর নরম পলিমাটি বা বালির স্তর হয়। পরিক্ষত পানীয় জলের 
প্রয়োজনে এভাবে উপর থেকে আঘাত ক'রে নলকৃপ সচরাচর বসানো হয় পা। 
সে-ক্ষেত্রে আমরা দ্বিতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ গর্ভ-কাটার পদ্ধতিতে নলকূপ বসাই । 

গর্ভ-কাটার পদ্ধতিতে প্রথমে নলকৃপ-পাইপের ব্যাসের অপেক্ষা বড় ব্যাসের 
একটি গর্ভ কাটা হয়। এই গর্ভটি মাটি থেকে ঠিক খাড়াভাবে কাটা চাই। 
এই বড় ব্যাসের মোটা পাইপগুলিকে বলা হয় কেপিং। প্রয়োজনীয় গভীরতা 
পৰন্ত কেসিংকে নামানোর পর, স্ট্রেনার-সমেত নলকুপের পাইপগুলিকে পরের 
পর জোড়! দিয়ে কেসিং-এর গর্ভের ভিতরে নামিয়ে দেওয়া হয়। এখন বাইরের 
কেলিংটি তুলে ফেলা হয়। এই নিয়মে প্রায় সর্বপ্রকার ভূ-স্তরের ক্ষেত্রেই 
যেকোন প্রয়োজনীয় গভীরতা পর্যন্ত নলকৃপকে নামানো যায়। কেসিংটি 
নামানোর নানা পদ্ধতি আছে। 


২৫৬ ) বাস্ত-বিজ্ঞান 

() যূৰ্ণা পদ্ধতি মাটি কাটার জন্তু কেসিং-এর তলদেশে ধারালে| 
একটি আনুষঙ্গিক যুক্ত ক'রে দেওয়া হয়; তাকে বলে কাটিং-নুয । মাটি 
থেকে নিযু তভাবে খাড়া রেখে কেসিংকে ঘোরানে। হয় এবং কেসিং-এর গর্তের 
ভিতর পাম্পের সাহায্যে জল প্রবেশ করিয়ে দেওয়| হয়। নীচের অংশে কেসিং 
যেখানে মাটি কাটছে, সেখানে এই জল পৌছে মাটিকে ঘোলা ক’রে তোলে। 
কেসিং এবং ভূ-স্তরের মাঝের ফাক দিয়ে এই ঘোলা জল উপরে উঠে আসে, 
অর্থাৎ এইভাবে মাটি অথবা বালিও জলের সঙ্গে উপরে উঠে আসে ৷ 

(11 ওয়াটার-জেট পঞ্ধতিঃ এই পদ্ধতিতে কেসিং-পাইপের তল- 
দেশে একটি ছিদ্রওয়ালা সরু মুখ বা জেট-নজ.ল্‌ এটে দেওয়া থাকে। পাম্পের 
সাহায্যে জল এই সরু মুখের মাধ্যমে তলদেশের মাটিতে সজোরে প্রবেশ করিয়ে 
দেওয়া হয়। উপরে বণিত উপায়ে এই জল মাটি ও বালিসমেত উপরে উঠে 
আসে। কেনিং-পাইপটি ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে বসানো হয়। 

এ ছাড়াও শক্ত ভূ-স্তরের ক্ষেত্রে কোর-ড্রিলিং প্রভৃতি আরও অনেক 
পদ্ধতিতে নলকুপ বসানো হয়। কেসিং বসানোর সময়ে সেটা ঠিক খাড়াভাৰে 
নামছে কিনা লক্ষ্য রাখতে হবে, প্রতি স্তরে বালির স্বরূপটা দেখে নিতে হবে 
এবং তার নমুনা সংগ্রহ ক'রে রাখতে হবে। নলকৃপ কেসিং-এর ভিতরে 
ৰসানোর সময় নির্দিষ্ট দৈথ্যের স্ট্রেনার দেওয়া হ’ল কিনা, প্রতিটি জোড়াই 
ঠিকভাবে কষা হ’ল কিনা ইত্যাদি তত্বাবধায়ক দেখে নেবেন । 

(৩) কলের-জল £ শহ্রাঞ্চলে অর্থাৎ কর্পোরেশান অথবা মিউনিসি- 
প্যাল এলাকায় পানীয় জল সরবরাহকারী পাইপ রাস্তায় পাতা থাকে। যে- 
‘কোন গৃহস্থ ‘রয়েলটি’ বা পৌর-প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য অর্থ দিয়ে সেই পাইপ থেকে 
নিজ বাড়ীতে জল-সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পারেন। সে-ক্ষেত্রে কল খুললেই 
আমর। জল পাই ৷ চল্তি বাংলায় আমর। এ-কে কলের-জল বলি। 

পৌর-গ্রতিষ্টানের যে পাইপ রাস্তায় পাতা আছে, তাকে বলা হয় 
ডিস্িব্যুসান্পাইপ। অপরপক্ষে এই ডিস্টরিব্যুসান্‌ পাইপ থেকে গৃহস্থের 
বাড়ী পর্স্ত যে পাইপ, তার নাম কম্যুনিকেশন্পীইপ অথবা সাভিস্‌- 
পাইপ ৷ ফেরুল নামক একটি আন্ষঙ্গিকের সাহাষ্যে ডিছ্রিব্যুসান্পাইপ 
থেকে কম্যুনিকেশন্‌-পাইপে জল আহরণ করা হয়। আমরা এখানে ফেরুল 
থেকে কলের মুখ পর্যন্ত গতিপথের আলোচনা করবো । কেমন ক'রে রাস্তার 
এই ডিস্ট্ৰিব্যুসান্‌-পাইপ পৰ্যন্ত বিশ্তদ্ধ এবং পরিক্রত জল এসে পৌছালো, 
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সে-কথা আমাদের আলোচনার বাইরে । অথচ এই পর্যায়েই স্তানিটারী 
ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একটি বিরাট অধ্যায় অনালোচিত থেকে গেল । 

রাস্তার ডিস্টরিব্যুসান্পাইপের উপরে অথবা পাশে ‘ড্রিল’ ক'রে একটি 
গর্ত কাটতে হয় এবং পাইপের গায়ে 
প্যাচ কাটতে হয়| সেই প্যাচের গায়ে 
ফেরুলের মুখটি পেচিয়ে কষে দেওয়া 
হয়। চিত্র-_138 থেকেই ফেরুলের 
সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে । বড় ছবিটি 
সেক্সানাল-এলিভেসান, পাশে ছোটটি 
স্বেচ-চিত্র। 

উপরের স্পিগুল্টি ঘুরিয়ে নামিয়ে 
দিলেই নীচের আল্গা ভ্যাল্ভটা 
ওয়াশারের গায়ে চেপে বসে যাবে; 


ফলে জল আসার পথটা বন্ধ হয়ে যাবে । টিন রা হি 
অপরপক্ষে স্পিগুল্টি উল্টো দিকে  ন.৪._শ্পিগুলের প্যাচ, 7 আল্গা 
ঘুরিয়ে উপরে উঠিয়ে দিলে, জল- ভাল্ভ,; ঘ্ঘ_ওয়াশার। 


আগমনের পথটা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। করদাতা যে হারে ‘কর’ অথব| রয়েলটি 
দিচ্ছেন, সেই অনুপাতেই ফেরুলের মাপ নির্ধারিত হবে । বসত-বাড়ীতে 
সচরাচর ১৮ মি, মি. ব্যাসের পাইপ ব্যবহৃত হয় এবং ফেরুল-ও সেই মাপের 
লাগানো হয়। ফেরুল লাগানোর যন্ত্রটি এমনভাবে তৈরি যে, ডি্ট্রিব্যুসান্‌- 
পাইপে ছিদ্র করার পর যখন যন্ত্রটি খুলে নেওয়া হয়, তখন ফেরুলটি তার স্থান 
গ্রহণ করে । ফলে পাইপের জল অযথা নষ্ট হয় না। কোন বাড়ীর জল-সরবরাহ 
বন্ধ করার প্রয়োজনে পৌর-প্রতিষ্ঠান সহজেই এই ফেরুলের সাহায্য নিয়ে 
খাকেন। 
ফেরুল থেকেই কম্যুনিকেশন-পাইপের সুরু; কিন্তু বস্তুতঃ পাইপ কর- 
“দাতার জমিতে প্রবেশ-না-করা পর্যন্ত অংশে পাইপের মালিক পৌর-প্রতিষ্ঠান। 
সুতরাং যেখানে জলবাহী পাইপটি করদাতার জমিতে প্রবেশ করছে, সেখানে 
আর একটি যন্ত্র লাগানো হয়; তার নাম জ্টপংককৃ। সাধারণতঃ করদাতার 
জমির সীমানায় ফুটপাতের ধারে মাটির অল্প নীচে এটিকে বসানো হয় এবং 
একটি ঢালাই-লোহার ঢাক্নি দিয়ে ট্টপ_কক্‌টি ঢাকা দেওয়া থাকে । বাড়ীর 
পাইপে মিস্ত্রির যখন মেরামতি কাজ করে, তখন এই স্টপংকক্‌টি বন্ধ ক'রে 
17 
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দেয়। চিত্র--139-তে একটি স্টপঁককের সেক্‌সানাল-এলিভেসান ও স্বেচ- 
চিত্র দেওয়া হয়েছে ৷ কেরুল এবং সটপ্‌ককের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে; তফাৎ 
বস্তুতঃ দু’টি বিষয়ে। ফেবর্ুলের সাহায্যে মোটা পাইপ থেকে প্রয়োজনমতো 
সরু পাইপে জল নেওয়া যায় 
এবং জলের গতিমুখ বদলে 
যায়; অপরপক্ষে স্টপ ককের 
দু'দিকের পাইপ একই মাপের 
এবং জল গতিমুখ বদলায় ন! ৷ 
জলের অপচয় বন্ধ করার 
উদ্দেশ্যে জল-সরবরাহ পরিমাপ 
করবার উপযুক্ত একরকম 
মিটার-মন্ত্র এই স্টপ্‌ূককের 
পরেই লাগানো হয়। এই ৮ 
মিটারটি ইটের গীথ.নি-করা চিত্ৰ--139 £ কক, 
একটি ছোট চৌবাচ্চার মতো ৪ লিখন হেড়লীন, 


1, আল্গা ভ্যাল্ভ_; ৮৮- ওয়াশার ; 
গর্তে বসানো হয় ৷ ৪. ৯.--স্পিঙুলের প্যাচ ৷ 


পাইপের গলিমুখ পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে ‘এল্‌-বেণ্ড', ‘টি-বেণ্ড' 
প্রভৃতি ৰেণ্ড বা বাক মুখ 
লাগানো হয়। এই বেণ্ড- 
গুলির ভিতর প্যাচ-কাটা 
থাকে ৷ প্রয়োজনমতো! 
পাইপের গায়ে প্যাচ 
কেটে এগুলি লাগাতে 
হয়। ্‌ 


কলের-মুখ বা বিৰ 

ককৃঅনেক রকমের হ'তে 

ত্র 

চা পারে ৷. একটি নমুন৷ চি 
৯-পিওদ;৪- সাও; দ্_হেডলীস । 1, আল্গ। = 77140-এ সন্নিবেশিত 


-ভ্যাল্ভ৪1ঘ.ওয়াশার ; 5.8. --স্পিগুলের পীচি। :. হ’ল৷. কলের : মাথাটি ্‌ 
কয়েক ‘পীয়া চ খুললে তবে কলে-জল আসবে; কারণ তখন আল্গা ভ্যাল্ভংটি | 
উপরে উঠে জল-আগমনের পথ উন্মুক্ত ক'রে দেবে । 


বাস্তৱ স্বাস্থ্য-বক্ষ৷ ২৫৯ 


এ ছাড়া সাওয়ার-বাথ, বা ঝরণা-ধারার মতো! কলের মুখও স্নানঘৰে 
লাগানো হয়। দেওয়ালের গায়ে হ্য1৩ু-বেজিন বা হাত-ধোওয়ার বেমিন-ও 
একটি প্রচলিত শ্যানিটারী আনুষঙ্গিক । চিত্র__141-এ হাণ্ড-বেসিনের একটি, 
সেক্সানাল-এলিভেসান দেওয়। হয়েছে। 

T-চিহ্নিত কলের মুখ দিয়ে জল বেসিনে পড়বে; এতে কল-ব্যবহাঁর-- 
কারীর গায়ে জলের ছিটা লাগবে না) কারণ বেসিন থেকে ব্যবহৃত জল 0- 
চিহ্নিত ওয়েস্ট-পাইপ দিয়ে নর্দমায় গিয়ে পড়ে ( চিত্র_148 দেখুন )| একটি 
ছিপি বা স্টপার (২) চেন দিয়ে আটকানো আছে। ইচ্ছামতো এই স্টপারটি: 
বন্ধ ক'রে বেসিনে জল ভরা যায়। স্টপার বন্ধ থাকলেও বেসিন পূর্ণ হ'য়ে ঘরে 
জল উপচে পড়ার ভয় নেই; কারণ বেসিন ভ'রে এলে 0.5.-চিন্ছিত পথে 
জলটা 0-চিহ্ছিত ওয়েস্ট-পাইপ দিয়েই বেরিয়ে যাবে ৷ 

বিশেষ লক্ষণীয়, ()-চিহ্নিত নির্গমন-পথের 
নীচে একটি ছোট সাইফন আছে। এটি 
বাইরের দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাসকে: বেসিনের দিকে 
আসতে দেয় না৷ সাইফন কিভাবে এ কাজ 
করে, সেটা পরবর্তী অনুচ্ছেদে বোঝা যাবে । 

(৬) সালেজ-জল-নিক্ষাশন £ পাকা 
ছাদ থেকে বৃষ্টির জল কিভাবে রেন-ওয়াটার-.. 8, বা 
পাইপের মাধ্যমে নীচে নেমে আসে, সে-কথ| সা ৰিম পাইপ; 
পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। ঢালু ছাদ - জল-নির্গমন পথ ব| ওয়েন্ট-পাইপ ; 
থেকে জল আপনিই নেমে আসে; প্রয়োজন- ১২২8 
বোধে গাটারের সাহায্যে সে জলকে একদিকে নিয়ে যাওয়া যায় । যাই হোক, 
বৃষ্টির জল, ঘর-ধোওয়া জল এবং স্নানঘর অথবা রান্নাঘরের ময়লা-জল অর্থাৎ 
সালেজ-জল বাড়ী থেকে দুরে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেওয়ালের গা-বরাবর খোলা 
নর্দমা তৈরী. কর; হয়। এ-কে বলে জার্ফেস্তড্রেন। এই ড্রেনের আকার 
অনেক রকমের হতে পাঁরে। জমিতে যদি যথেষ্ট ঢাল না থাকে, তাহ'লে 
উৎপতি-স্থলে নদমার গভীরতা অপেক্ষা শেষ দিকের (একে বলে আউট-ফল 
পয়েণ্ট) গভীরতা বেশী হয়। জমি যদি আউট-ফলের দিকে ঢালু হয়, তাহ'লে' 
সর্বত্রই নর্দমার গভীরতা! প্রায় একরকম রাখা যেতে পারে । নর্দমার দু'পাশে ১২৫ 
মি.মি. অথবা ২৫০ মি.মি. চওড়। গাঁথনি করা হয়। সস্তা স্পেসিফিকেসনের 


বাড়ীর পক্ষে উপযুক্ত একটি নর্দমার সেক্সানাল-স্কেচ চিত্র_142-এ দেওয়া 


-২৬০ বাস্ত-বিজ্ঞান 


হয়েছে । খরচ আরও কমানোর উদ্দেশ্যে বাড়ীর দেওয়ালকে নর্দমার একাঁদকের 
দেওয়াল হিসাবেও ব্যবহার কর! চলে | চিত্র-_143-এ একটি স্কেচের সাহাধ্যে 
এই রকমের একটি নর্দমমার গঠন-পদ্ধতি দেখানে। হয়েছে। 

চিত্র_-142-এর সঙ্গে 
চিত্র-__143 তুলনা করলেই 
বোঝা যাবে যে, দ্বিতীয়টা 
তৈরি করার খরচ কম; 
কারণ এটিতে মাত্র এক- 
দিকেই ১২৫ মি. মি. চওড়া 
দেওয়ালে গাথতে হয়েছে । 
প্রথম ক্ষেত্রে ছাদের জল- 


নিকাশী পাইপ একটি ‘স্ষ্য’-ৰ 
টু চিত্ৰ-_142 
যা, নামায় বয় ৪- গলেস্তার|; ৮- কংক্রিট ; ৫-- * ইঞ্চি অর্থাৎ ১২৫ 
ফেলে; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই মি. মি. দেওয়াল; "[-_বাড়ীর দেওয়াল; 


“‘স্ম্যা-গুলিও নিষ্রয়োজন। -_জল-নিকাশী পাইপ ; ৪_ন্য ৷ 


কোনও একটি নর্দমা অপর একটি নর্দমার সঙ্গে সমকোণে মেশে না। 
যেদিকে জলট যাবে সেদিকে বেঁকে মেশে । দু'টি নর্দমার সমতল অনেকটা 
উচুনীচু হ'লে উচু থেকে 
ঝরঝর ক'রে নীচু নর্দমায় 
জলকে পড়তে দেওয়া ঠিক 
নয়-ক্ৰমশঃ ঢালে মিশিয়ে 
দিতে হবে ৷ নর্দমার কাজ 
শেষ হ'লে দেখে নেওয়া 
উচিত, কাটা-মাটিটা তার 
ঠিক পাশেই যেন থেকে না 
যায় । সেই মাটি দূরে সরিয়ে 
নিতে হবে; তা না হ'লে 
& পলেস্তারা। কংক্রিট ৩- দর্র্মার দেওয়ান; সেই মাটি-ই আবার ধুয়ে 

W-_ বাড়ীর দেওয়াল; বৃষ্টির জল-নিকাঁশী। . খোলা নর্দমায় এসে তাকে 
বন্ধ ক'রে দেবে। শহ্রাঞ্চলে এই নর্দমাকে রাস্তার সার্‌ফেস্-ড্রেনের সঙ্গে 
যুক্ত করা হয়। রাস্তায় যদি সারুফেস্-ড্েনের বদলে মাটির-নীচ-দিয়ে-দেওয়া 


বাস্তর স্বাস্থ্য-রক্ষা ২৬১২ 


নৰ্দম| (সিউয়ার) থাকে, তাহ'লে একটি গালি-পিটের মাধ্যমে সালেজ-জলকে 
ফেলতে হয়। গালি-পিট কাকে বলে আমর! একটু পরেই তা জানতে 


পারব। গ্রামাঞ্চলে নর্দমাকে বাড়ী থেকে কিছু দূরে নীচু জমিতে শেষ 
করা হয়। 


(5) মল-মূত্ৰ অপদারণ-ব্যবস্থ। ঃ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তাকেই বলা 
যাবে--যাতে দুর্গন্ধ থাকবে না, যেটি পোকা, মাছি ইত্যাদির অত্যাচারমুক্ত - 
হৰে ৷ ময়ল| যেন পায়খানা-ব্যবহারকারীর দৃষ্টির অগোচরে থাকে এবং 
অনতিবিলম্বে যেন ময়ল। সরিয়ে ফেলা যায় বা মাটিতে মিশে যায়। 

গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ বাড়ীতেই পৃথক পায়খানার কোনও বাবস্থা নেই ৷ 
এ-সব ক্ষেত্রে দেখতে হবে, যে স্থানে সকলে মল-মৃত্রাদি ত্যাগ করতে যায়, সে 
স্থানটা যেন বসতি-এলাকা থেকে যথেষ্ট দূরে হয়, বসতি-এলাকার দক্ষিণে না হয়, 
এবং পানীয় জলের উৎস-স্থলের অর্থাৎ পুকুর, দীঘি বা নদীর নিকটবর্তী না হয়। 
সেখানে অনায়াসে একটি ট্রেঞ্চ বা নালা কেটে রেখে দেওয়া যায়; যাতে 
ব্যবহারের অব্যবহিত পরেই মাটি দিয়ে আবর্জনীকে (ঢেকে দেওয়। চলে। 
মহাত্মাজী তার সেবাগ্রাম কুটারে একটি সঞ্চরণশীল পায়খানার ব্যবহার 
করতেন। দরমা বা চট দিয়ে-ঘেরা এই পায়খানা-ঘরটি চারটি চাকার উপর" 
বসানো এবং এর কাঠের মেঝেতে একটি ছিদ্ৰ কর! ছিল। বাড়ীর অনতিদূরে 
একটি ট্রেঞ্চ বা নালা কেটে রেখে দেওয়| হয়। প্রতিবার ব্যবহারের পর মাটি 
দিয়ে ময়লা চাপা দিতে হবে। ফলে জমিতে সারও বাড়বে । মহাত্মাজী এই 
পায়খানার ভিতরেই একটি খুরপি বা হাত-কোঁদাল রাখতেন। 

আমরা এ গ্রন্থে মঃম্বল শহর এবং নাগরিক অবস্থার কথাই বিশেষভাবে 
আলোচনা করছি । সেখানে “মাঠে-যাবার” উপায় নেই ৷ তাই গৃহস্থকে ময়লা 
অপসারণের একটা বিকল্প ব্যবস্থা করতে হয়। বিভিন্ন ব্যবস্থার কথা একে একে 
আলোচিত হ'ল। 

(১) নলকুপ-পায়খানা £ এ জাতীয় পায়খানার জন্য প্রথম ও প্রধান 
প্রয়োজন একটি অগার বা বোরার যন্ন। এই যন্ত্রটর সাহায্যে চারজন মানুষ 
একদিনে অনায়াসে একটি ৯ ইঞ্চি থেকে ১৪ ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট এবং ১০ ফুট 
থেকে ১৫ ফুট গভীর গর্ত খনন করতে পারে। অগার-যন্ত্রটির একটি স্কেচ 
দেওয়া হয়েছে চিত্র_-144-এ |. এর তিনটি অংশ। নীচে চারটি ধারালো 
লোহার পাখনা (৪) আছে, যার মাথায় আছে একটি গর্ত বা সকেট ৷ এই 
গর্ভের ভিতর ঢোকানো! আছে (৮-চিহ্নিত) তিন-চার ফুট লম্বা একটি লোহার 


২৬২ বাস্তৰ-বজ্ঞান 


ব্রড। এই লোহার ডাণ্ডার মাথায় পিনের (০) সাহায্যে পরানো আছে ইত্রাজী 
নু. অক্ষরের আকারের একটি লোহার ফীঁপা নল (৫) ৷ 


E— 
a 
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B.H,_ বোর-হোল ( নলকুপের গত); ৪-_-ধারাঁলে। কাটার ; 
৯-_সীট (আসন); ৮ লোহার ডাওা ; 
1 পায়খানা ঘর । ০--পিন; এ-_টি-জয়েন্ট। 


প্রথমে মাটিতে একটি ছোট গর্ত করা হয়। তারপর অগার-যন্ত্রটিকে সেই 
-গর্তের উপর খাড়া ক'রে ধরা হয়। উপরের [-অংশে একটি লোহার ডাণ্ডা 
অথবা লাঠি প্রবেশ করিয়ে দু'জন দু’দিক থেকে ধ'রে ঘুরিয়ে অগার-যন্ত্রটিকে 
মাটিতে বসিয়ে দিতে হবে। ফুটখানেক মাটিতে ঢুকলে যন্ত্রটি তুলে অগারের 
ভিতরে জমা মাটিটা ফেলে দিতে হবে । অগারটি মাটির ভিতর ফুট-তিনেক 
ঢুকে গেলে, দ্বিতীয় আর একটি ফুট-তিনেক লঙ্গা ডাণ্ডা প্রথম ডাণ্ডাটির সঙ্গে 
লাগিয়ে দিতে হবে । এইভাবে ফুট দশ-পনের পযন্ত, অথাৎ অন্ততঃ ভূ-গতস্থ 
জলতল পৰ্যন্ত গৰ্ভ করতে হবে ৷ 

গর্তের ঠিক উপরেই পায়খানাটি তৈরি করা হয়। গর্ভের চতুপ্পাৰ্শ্বে 
কিভাবে ঢাল দিতে হয়, তা চিত্র__144-এ দেখানো হয়েছে । পায়খানা 
ব্যবহার ক'রে এ-ক্ষেত্রে মাটি চাঁপা দেওয়ার প্রয়োজন নেই ৷ ব্যবহার করতে 
করতে গর্তটি ক্রমে ভারে আসবে । যখন আর মাত্র ২/৩ ফুট বাকী থাকবে, 
তখন সেটুকু মাটি দিয়ে ভক্তি ক'রে উপরে ইট চাপা দিতে হয়। ছয়-সাত 
জনের সংসারে একটি নলকুপ-পায়খাঁনা বৎসরাধিক কাল এভাবে ব্যবহার 
করা যায়। ভ'রে গেলে কাছাকাছি আর একটি গৰ্ভ ক'রে তার উপর পুনরায় 
_ অস্থায়ী পায়খানাটি তৈরি করতে হবে। সেটি যখন ভ'রে আসবে, তখন 
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পুনরায় প্রথম নলকূপের জায়গায় গর্ভ কর! যায়। বন্ধ করার চার-পাঁচ মাসের 
ভিতরেই ময়লাটা সম্পূর্ণ মাটিতে পরিণত হয়। তখন তার দুর্গন্ধ থাকে না, 
রোগ-জীবাণু বিস্তারের ভয়ও থাকে না। বস্তুতঃ এবার যে মাটি উঠবে, তা 
উৎকৃষ্ট সার! আর এবার খনন-কার্ঘটাও অনেক মোজা | 

নলকৃপ-পায়খানাটি যেহেতু মাত্র বছর খানেকের ভিতরেই সরিয়ে নিতে 
হবে, তাই উপরে পাকা গাঁথনি করা হয় না। দৱরমা, মুলিবাশ প্রভৃতির 
দেওয়াল করা হয়। ইচ্ছা করলে পায়খানাকে নলকুপের ঠিক উপরে তৈরি 
না করে একপাশে পাকা-পায়খানা তৈরি করা যায়। সে-ক্ষেত্রে প্যান, 
সাইফন ও সয়েল-পাইপ সহযোগে ময়লা-জলকে এই নলকুপের গর্তে ফেল! 
হয়। এতে দুর্গন্ধ হবার ভয় কমবে এবং পাকা-পায়খানা ব্যবহার করা 
যাবে। 

(২) কুপ-পায়খান| £ নলকৃপের অপেক্ষা খরচ বেশী পড়লেও কোনও 
যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না। চিত্র--145-এ একটি কৃপ-পায়থানার সেক্‌- 
সানাল-এলিভেসান দেওয়া হয়েছে । i-চিহ্নিত পাকা-পায়খানার মেঝেতে 
একটি প্যান (৪) বসানে। আছে। তার ষঙ্গে যুক্ত আছে একটি কিউট্ৰ্যাপ 
বা সাইফন (৮)। সাইফনের উপরদিকে একটি সরু পাইপ আছে (০), য| 
দিয়ে দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস 
পায়খানার ছাদের 
দিকে চলে যায়। এ-কে 
বলে ভেন্টিলেসান- 
পাইপ । এই ভেণ্ট- 
পাইপের মাথায় থাকে 
একটি কাঁউল, তাতে 


2 চিত্র-_146£ কুপ-পায়খানা 
একটি অভ্রের পর্দা বা, প্রান; ৮_সাইফনঃ ০ জেষ্ট-পাইপ$ এ_কাউল। 


মাইকা1-ভ্যাল্ভ, (৫) ৬_সয়েল-পাইপ ; £_ইটের গাঁথনি; ৪_আর, সি. স্লাব; 


1 কুয়া) 1 পায়খানা । 70 ম্যাান-হোল-কভার | 
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ফনের নীচের দিকে ১০০ মি.মি. ব্যাসের পোড়ামাটির একটি পাইপ চলে গেছে 
কুপ-পায়খানার দিকে। এটি একটি সয়েল-পাইপ। এই পাইপ কুয়ার 13) 
দিকে ক্রমশঃ ঢালু হয়ে গেছে এবং কুয়ার উপরিভাগ থেকে প্রায় এক মিটার 
নীচে গিয়ে মিশেছে ৷ সয়েল-পাইপটি ভঙ্গুর, তাই এটি মাটির অন্ততঃ ৩০০ 
মি. মি, নীচে দিয়ে যাবে | 


২৬৪ বাস্ত-বিজ্ঞান 


কৃয়াটি পায়খানা থেকে অন্ততঃ ৩ মিটার দূরে কাটতে হবে। গ্ৰীষ্মকালে 
এই কুয়াটি কাটতে হবে। এর ব্যাস হবে ৭৫*--১০** মি. মি.। ভূগর্ভস্থ 
জলতলের (গ্ৰীষ্মকালের অবস্থা) চেয়ে অন্ততঃ হাতখানেক গভীর হবে সেটা । 
মাটির তৈরী ‘পাড়’ বা ‘পাট’ এতে বসিয়ে দেওয়া হয়। উপরের দিকে 
আন্দাজ ৫০* মি মি. পাকা গাঁথনি (() করতে হবে, ২৫০ মি. মি. চওড়া ক'রে । 
এই গাঁথংনির উপর একটি পূর্বে-ঢালাই-করা আর. সি. ল্যাব বসিয়ে দিতে হবে । 
তার উপর প্রায় ৩*০ মি. মি. পরিমাণ মাটি চাপা দিতে হবে । 

প্যান, সাইফন, সয়েল-পাইপ, মাইকা-ভাল্ভ, ইত্যাদির পরিচয় পরবর্তী 
একটি অনুচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে । ছয়-সাত জনের সংসারে এ-জাতীয় একটি 
কুপ-পায়খান| আট-দশ বছর ব্যবহার করা যাবে । 
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চিত্র-146 
৮- প্যান+ ৪ সাইফন; ৪.৮,- সয়েল পাইপ; M.0._ মান-হোল-কভার-__ঢালাই- 
লোহার ঢাক্‌নি; 04'.9.৮.--তিন-মুখ-খোল| টি-পাইপ; R.0.8._আর. সি. স্রাব: 
8.5.W.- ভূগর্ভস্থ জলতল ; ৪.7,৮.--সোক্‌পিট ৷ 
(৩) সেপ(টিক্‌-ট্যাঙ্ক ঃ সেপটিক্‌-ট্যাস্ক ইট-দিয়ে গাথা বিশেষভাবে 
নিমিত একটি চৌবাচ্চা। এটি পায়খানার ঠিক নীচেও তৈরি করা যেতে পারে, 
অথবা পায়খানার অনতিদূরে মাটির নীচে গাঁথা যেতে পারে । চৌবাচ্চাটি 
প্রস্থ যতখানি, দৈর্ঘ্যে তার তিন-চার গুণ লম্বা হয় এবং দেওয়াল দিয়ে লম্বাৰ 
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দিকে দু-তিনটি পৃথক ঘরে ভাগ কর! হয়। ময়লা একদিকে পাইপের সাহায্যে 
প্রবেশ করে এবং অপরদিক দিয়ে জলট| বেরিয়ে যায়। চৌবাচ্চার তলদেশটা 
সমতল থাকে অথবা প্রবেশ-পথের দিকে ঢালু থাকে । বিভিন্ন ঘরের কি মাপ 
হবে, তা নির্ভর করবে কতজন লোক পায়খানাটি ব্যবহার করবে এবং কি 
পরিমাণ জল ঢাল! হবে তার উপর । অনেকগুলি পায়খানা থেকেও পাইপের 
সাহায্যে ময়ল| একটিমাত্র চৌবাচ্চায় নেওয়া যায়। 

চিত্র_-146-তে একটি সেপ.টিক্-্যাস্কের প্ল্যান ও সেক্সানাল-এলিভেসান 
ফুট-ইঞ্চির মাপে দেওয়া হয়েছে । পায়খানার প্যান (P-চিহ্নিত) থেকে ময়লা 
প্রথমে একটি পি-ট্র্যাপ বা সাইফনে ($-চিহ্নিত) পড়ে এবং সেখান থেকে 
পাইপ দিয়ে সেপ,টিক্‌-ট্যাঙ্কেৱ প্রথম কুঠরিতে আসে । এই অংশে অন্ততঃ, 
১১৪০ ঢাল থাকা উচিত। এই প্রথম ঘরটি ২-৬" % ২-০" X২৬" 
মাপের ৷ একটি তিন-মুখ-খোলা টি-জয়েণ্টের মাধ্যমে তারপর ময়লা চৌবাচ্চার' 
দ্বিতীয় কুঠরিতে পড়ে । দ্বিতীয় ঘরে ময়লার যে ভাসমান আন্তরণটি-থাকে 
সেটিকে বিচলিত হ'তে দেওয়া চলবে না ৷ তাই ময়লাকে জলের উপরিভাগে না 
ফেলে অনেক নীচে ছাড়া হ'ল। দ্বিতীয় ঘর ও তৃতীয় ঘরের মধ্যে যোগা- 
যোগ রাখা হয়েছে মাঝের ৫ ইঞ্চি চওড়া দেওয়ালে ফোকরু ছেড়ে। এই 
ফোকর্গুলিও নীচে থাকবে ৷ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কুঠরির মাপ যথাক্রমে 
২৬/১৫৩1-5%১৫৫/-5৮ এবং ৩'=-০/ ৩3%" ৮৫7০৮] প্রথম 
কুঠরির উপর একটি এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় কুঠরির উপর সংযুক্তভাবে একটি 
আর সি. স্ল্যাব (পূর্বে-ঢালাই-করা) বসাতে হবে ৷ দু'টি স্যাবের উপরেই ঢালাই- 
লোহার ঢাকনা (২1.০.) বা ম্যান-হোল-কভার থাকবে। তৃতীয় কুঠরি 
থেকে জলটা পুনরায় একটি টি-জয়েপ্ট পাইপের মাধ্যমে চৌবাচ্চার বাইরে 
যাবে। এটিকে কোনও সোক্‌পিটে ফেলে দিতে হবে ৷ 

বিশেষ লক্ষণীয় যে, তিনটি কুঠরিতেই জলের উপরিভাগের অংশে বায়ু 
চলাচলের পথ আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় কুঠরির ক্ষেত্রে ১০%-দেওয়ালে একটি: 
ফোকরু দিয়ে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের ক্ষেত্রে মাঝের দেওয়ালের উপর দিয়ে। 
মাঝের দেওয়ালটি জলের উপরিভাগে আরও ১'-০" উচুতে উঠেছে । 

সেপ,টিক্‌-ট্যাঙ্ক মাত্ৰেই যে চিত্র_-146-এর মতো হবে, এমন কোনও কথা 
নেই। চিত্র--147-এ আর একটি মেপ টিক্‌-ট্যাঙ্কের প্ল্যান এবং সেক্সানাল- 
এলিভেসাঁন দেওয়া হয়েছে। এখানে লক্ষ্য ক'রে দেখুন, প্রথম কুঠরির 
গভীরতা বেশী করা হয়েছে; প্রথম কুঠরি থেকে দ্বিতীয় কুঠরিতে ময়লা আসে 


1 tA 


€" দেওয়ালের নীচ দিয়ে। এই ৫" দেওয়ালটি চৌবাচ্চার মাথা প চি. 
গাঁথা হয়েছে। দ্বিতীয় কুঠরি থেকে ময়লা-জল এর পরের ৫" দেওয়ালের 
উপর দিয়ে উপচচিয়ে তৃতীয় কূঠরিতে আসে। ৷ 


এই ছুটি সেপ(টিক্‌-ট্যাঙ্কের_ 
গঠনম্পদ্ধতির মধ্যে যদিও 
আকাশ-পাতাল প্রভেদ, তবু 
দু'টিই প্রায় একইভাবে কাজ; 
করে। সেপংটিক্‌-ট্যাঙ্কে মল- 
মৃত্রাদি কি-ভাবে জলের সঙ্গে 
মিশে যায় এবং কি-ভাবে এটি 
কার্যকরী হয়, সে সন্ধে 


দর [টি ধারণা 
LLL রে রে না গা 


Ding ত ঢ 
27777 দের. 

৮ ৮1 বাইরের আলো-বা তাসের 

PLAN সংস্পর্শ থাকে না। এই 
অবস্থায় একজাতীয় জীবাণু 
(তদের ও্যান-এ্যারোবিক্‌ ব্যাকৃটিরিয়! বলে) জন্মায়। এগুলি মলের ঁ 
কঠিন অংশকে ছোট ছোট টকরোয় এবং ক্রমে গুড়ো কারে ফেলে। ময়লা- 
জলের উপরিভাগে একটা সর পড়ে। লক্ষ্য রাখতে হবে, এই সরটি যেন 
ভেঙে ন| যায়। এজন্য প্রথম কুঠৱিতে ময়লা-জলকে জলের কিছুটা নীচে: 
হাঁড়া হয়। তিন-মুখ-খোলা টি-জয়েণ্টের উপকারিতা এখানেই । ময়লার | 
কঠিন অথবা ঘন অংশ চৌবাচ্চার নীচে থিতিয়ে পড়ে এবং সরটা উপরে 
ভামে। জীবাণু এই ঘন অংশে যখন নিজ কাজ করে, তখন ঘন-ময়লার _ 
ভিতৰ গ্যাম উৎপন্ন হয়। ফলে ঘন-ময়লার টুক্রোটি হাল্কা হয়ে যায় এবং =_ 
উপরে ভেসে ওঠে ৷ উপরে পৌছে গ্যাসের বুদ্বুদ্টি ফেটে যায়; ফলে ময়লার. 
টুক্রোটি আবার ভারী হয়ে নীচে পড়ে যায়। এভাবে ময়লার টুক্রোগুলি _ 
‘ক্ৰমাগত উপর-নীচ করতে করতে সুক্ষ কণিকায় পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত: 
খন-ময়লার অবশিষ্টাংশ (এর নাম ক্লীজ) নীচে পড়ে থাকে এবং জলীয় অংশটা k, 
তৃতীয় কুঠরি পার হয়ে বেরিয়ে যায়। এই জলীয় অংশটা কোন সোক্‌পিটে _ 
অথবা নর্দমায় ফেলা হয়। সেপ(টিক্‌-ট্যাঙ্ক থেকে বহির্গত এই জল গ্রামাঞ্চলে 


ৰ 


ৰ 


25255 


৬ 


বাস্তর স্বাস্থা-রক্ষ| ২৬৭ 


খোলা নৰ্দমা দিয়ে নিয়ে যাওয়| এমন কিছু অস্বাস্থ্যকর নয়। তবে সম্ভব হ’লে 
সিউয়ার-নৰ্দমার সাহায্যে এটিকে সোকৃপিটে ফেলা উচিত। 

চৌবাচ্চার উপরে আর. সি. ল্যাবের উপর একটি ঢালাই-লোহার ঢাকনি 
রাখা হয়। অথবা স্ল্যাবগুলি ছোট ছোট টৃকরোয় ঢালাই করা হয় এবং এর 
সঙ্গে লোহার কড়া রাখা হয়, যাতে প্রয়োজন হ'লে ল্যাব গুলি তুলে ফেল! যায়। 
কারণ প্রতি ১০/১২ বছর অন্তর মেথর ডেকে স্নাজট| বের ক'রে ফেলতে হয়। 
যদিও দৈনিক কত লোক ব্যবহার করছে এবং কত বড় চৌবাচ্চা করা হয়েছে 
এটির উপৱেই ুঁচীঁবাক্ষ৷ পরিষ্কার করার সময়ান্তরটা নির্ভর করে, তৰু 
সচরাচর ১০/১২ বছরেরণভিতর এট পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয় না। 

সেপ,টিক্‌-ট্যাঙ্কের আকার সম্বন্ধে দু-একটি কথা বল! যেতে পারে; 

() চৌবাচ্চাটি চওডায় যতখানি, লঙ্বায় তার তিন থেকে চার গুণ হবে। 

(i) গভীরতাট। নির্ভর করবে ভূগর্ভস্থ জল-সমতল বা সাব-সয়েল 
ওয়াটার-লেভেলের উপর ৷ মোটামুটিভাবে বলা চলে, সাধারণ বসত- 
বাড়ীতে ৪'--*" থেকে ৬'--*" গভীর চৌবাচ্চা কর! হয় । 

(i) চৌবাচ্চাটি কত বড় হবে অর্থাৎ মাথা-পিছু কত ঘনফুট জল 
চৌবাচ্চায় রাখতে হবে, ত।-ও নির্ভর করবে লোকসংখ্যার উপর। জিনিসটার 
একটা ব্যাখ্যা দরকার । দৈনিক যদি ৩০/৪০ জন লোক পায়খানা গুলি ব্যবহার 
করে, তখন মাথা-পিছু তিন ঘনফুট জল থাকলেই চলবে। লোকসংখ্য| যদি 
১০০/১৫০ হয়, তখন পৌনে তিন বা আড়াই ঘনফুট পযন্ত কমানো যায়। 
আবার লোকসংখা। যদি কমে মাত্র ১৭ জন হয়, তখন মাথা-পিছু অগ্ততঃ 
৪ ঘনফুট জলের ব্যবস্থা করতে হবে। ১০, ১৫, ২৯ এবং ২৫ জন লোকের জন্তু 
চৌবাচ্চার আকার কি হবে, ত| নীচের তালিকা থেকে বোঝা যাবে? 

মেট্রিক মাপে হিমাবটি দাড়াবে £ 


সেপ.টিক-ট্যাঙ্ষের মাপ 


কতজন লোক, 61121 
ব্যবহার | টৈধ্য | প্রস্থ | গভীরতা | কত ঘন- | মাখাপিছ কত 
_ করছেন | (চিটাঃ)। টা) [টাও শির |. ঘনমিটার : 
১০ জন ১৭ | ০৫ ১৪ ১১৯ 
| ১৫ জন ১৮ 5৫ ১৫ 


ডিং ৰ 
| ২০ জন ১৮৮ 5৬1১৬ | 
1২৫জন 1২১ 


২৬৮ বাস্ত-বিজ্ঞান 

ভূ-গভস্থ জলতলের গভীরতার উপরে চৌবাচ্চার গভীরতা কম-বেশী 
করতে হ'তে পারে; সে-ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থকে বাড়িয়ে-কমিয়ে চৌবাচ্চার 
জলের মোট আয়তনটা সমান রাখতে হবে । 

(৮) আপনার বাড়ীতে যদি মাত্র চার-পাঁচ জন লোক থাকে, তবুও 
আপনাকে অন্ততঃ ১৭ জন লোকের হিসাব ধরতে হবে । কারণ কোন উতৎসব- 
দিনে আত্মীয়-বন্ধুর সমাগম হ'লে হয়তো কয়েকদিন লোকসংখ্যা ১* জন হ'তে 
পারে। ০৮ 

(৮) চৌবাচ্চায় জলের যে সমতল, তার উপর মনত: ৬ অর্থাৎ ১৫০ মি. 
মি. ফাক রাখতে হবে । এখানে চৌবাচ্চায় উৎপন্ন গ্যাসের স্থান সংকুলান হবে । 

(vi) চৌবাচ্চার গ্যাপ-নির্গমনের জন্য অনেকে একটি ভেণ্ট-পাইপ 

দেওয়ার পক্ষপাতী। তাদের মতে, চৌবাচ্চায় উৎপন্ন দাহ গ্যাস (মার্স গ্যাস) 
এভাবে বের ক'রে দেওয়া উচিত। অন্য একদল বৈজ্ঞানিক এই পাইপ দেওয়ার 
বিরোধী । তাঁরা বলেন, বাইরের বাতাসের সংস্পর্শ না থাকলেই জীবাণুগুলি 
ভালে| কাজ করে এবং এই গ্যাসের চাপে তৃতীয় কুঠরি থেকে জল বেরিয়ে 
যাবার স্থবিধ। হয়। আমরা দ্বিতীয় মতের পক্ষে ৷ 

_ সোক্‌পিট £ আগেই বলা! হয়েছে, সেপ.টিক্‌-ট্যাঙ্ক থেকে যে জল বেরিয়ে 
যায়, তাকে একটা সোকৃপিটে নিয়ে ফেলতে হয়। সোক্পিট বস্তুতঃ মাটির 
ভিতর-কাটা একটি গর্ত ধার ভিতর ছোট-বড় ইটের টুক্‌বে| ফেলা হয়েছে । 
এটি বাড়ী থেকে, বিশেষতঃ কৃয়া, ইদারা বা পুকুর থেকে, দূরে তৈরি কর! 
উচিত। একটি মাঝারি আকারের সেপ,টিক-ট্যাঙ্কের জন্য ৭৫, মি. মি. ব্যাসের 
প্রায় ২ মিটার গভীর সোক্পিট হওয়া বাঞ্ছনীয়। গ্ৰীষ্মকালীন ভূ-গৰ্ভস্থ জল- 
তল যদি আরও উঁচুতে হয়, তাহ'লে অত গভীর করারও প্রয়োজন নেই । 
গ্রামাঞ্চলে সোক্পিটের মাথায় ঢাকা না দিলেও ক্ষতি নেই । শহর-এলাকায় 
সিউয়ার-নর্দমাটি জমির অন্তত: ই মিটার নীচে সোক্পিটে ফেলতে হবে 
এবং উপরে একটি আর. সি. ঢাক্‌নি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে ৷ 

(8) দিউয়ার-পাইপ £ কলিকাতা কর্পোরেশন অথবা বড় বড় 
মিউনিসিপ্যালিটিতে ময়লা-নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন বাড়ী থেকে 
মল-মৃত্রাদি পাইপযোগে রাস্তার ময়লাবাহী পাইপে এসে পড়ে । আগেই 
বলেছি, রাস্তার এই পাইপকে বলে সিউয়ার। এই পাইপ দিয়ে সমস্ত 
এলাকার ময়লা এক স্থানে নীত হয়। সেখানে পৌর-প্রতিষ্ঠান এই একত্রিত 
ময়লার অন্তিম ব্যবস্থা করেন। এ-গন্থে আমরা বাড়ীর বিভিন্ন অংশের 


বাস্তৱ স্বাস্থ্য-বক্ষ| ২৬৯ 


ময়ল|-জল কেমনভাবে একত্ৰিত ক'রে সিউয়ার পৰ্যন্ত নিয়ে যাওয়| হয়, শুধু 
সে-কথাই আলোচন|৷ করবে| ৷ বস্তুতঃ গৃহস্থ-বাড়ীর ময়লা-জল এই কয়টি স্থান 
থেকে আসে--(১) পায়- 
খানার পান বা কমোড, 
(২) ইউরিনাল বা 
প্রজাবাগারঃ (৩) হাত- 
ধোওয়ার বেসিন, (9) 
বিভিন্ন ঘরের মেঝে- 
ধোঁওয়া জল (রান্নাঘর 
ও আানাগারসমেত ), (৫) 
ছাদ-ধোওয়া বৃষ্টির জল 
এবং (৬) উঠোন-ধোওয়া 
জল ৷ 

চিত্ৰ_148-তে একটি 
দ্বিতল-বাটীর ময়লা-জল 
নিফাশনের ব্যবস্থা 
দেখানো হয়েছে। ১. ৰ 
চিহ্নিত দুইটি ৪” বা ১০০ W {ৰ প্রস্ৰাবাগাৰ ); 
মি মি. ব্যাস-বিশিষ্ট পাইপ ৮.৮. ভেণ্ট-পাইপ;  ৫-পিস্টাৰ্ন (টাকি), 
মাটি থেকে খাড়াভাবে 5১148181741 = 
আছে। এই দুই পাইপের ॥,P._গ্রাটি সাইফনেজ-পাইপ ; 8১--কলের মুখ; 
জল এসে পড়েছে নিন €.+=-কাঁউল 5 0.৮.--ওভার’ক্লৌপাইগ1 


সঙ্গে প্রায়-সমান্তরাল একটি সিউয়ার-নৰ্দমায়। এই শেষোক্ত সিউয়ার-নর্দমার 
দক্ষিণতম প্রান্তে তীর-চিহ্ন দিয়ে লেখা আছে [০ 5». অর্থাৎ এই পাইপটি 
রাস্তার সিউয়ারে গিয়ে মিশেছে । 
বামদিকে খাড়া সয়েল-পাইপে ( যেটি G.P.-চিহ্নিত অংশে এসে মিশেছে ) 
পাচটি স্থান থেকে ময়লা-জল এসে পড়ছে। সেগুলি হচ্ছে_(ক) ছাদের বৃষ্টির 
' জল-নিকাশী-পাইপ, (খ) দ্বিতলের বেসিনের ওয়েস্ট-পাইপ, (গ) দ্বিতলের মেঝে- 
ধোওয়া জল, (ঘ) একতলার মেঝে-ধোওয়া জল এবং (৬) উঠোন-ধোওয়া 
জল ( যেট! G.P.-চিহ্নিত গালি-পিটের জাল্তিতে এসে পড়ছে )। এতে শুধু 
‘সালেজ’ সংগৃহীত হচ্ছে। 


২৭০ বাস্ত-বিজ্ঞান 


অনুরূপভাবে ডানদিকের খাড়। সয়েল-পাইপে ( যেটি ॥.1.-চিহ্কিত অংশে 
এসে মিশেছে ) ময়লা-জল এসে পড়ছে চারটি স্থান থেকে--একতলা ও 
দোতলার পায়খান৷ থেকে, প্রস্রাবাগার এবং ভেণ্ট-পাইপ থেকে ৷ এটি সালেজ 
নয়, সিউয়েজ সংগ্রহ করছে; তাই এটি সয়েল-পাইপ ৷ 

চিত্র_148-তে একটি দোতলা-বাড়ীর স্তানিটারী ব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্র 
দেওয়] হয়েছে । এখন এর প্রত্যেকটি অংশের বিস্তারিত পরিচয় এবং কাধ- 
কারিত। একে একে আলোচনা করা যাক । 

00) ডাবলু সি. পায়খানার প্যান অথবা কমোড এবং তৎসংলগ্ন 
দাইফনকে যুক্তভাবে বলা হয় ওয়াটার-ক্লসেট বা সংক্ষেপে ডাবল, সি. ৷ বাড়ীর 
প্যানে সেইজন্য পায়খানাটিকে ডাবু. সি. বলে উল্লেখ করা হয়। 

(1) প্যান এবং সাইফন শব্দ দু'টি আমর] ইতিপূর্বেও ব্যবহার করেছি। 
এখন তাদের পরিচয়টা দেওয়া যাক। প্যান হচ্ছে চীনামাটি অথবা 
পোসে্লিনের তৈরী একটি পাত্র, যার 
নীচের-দিকে একটি ছিত্রওয়ালা মুখ আছে । 
এই মুখের গায়ে বাইরের-দিকে প্যাচ-কাটি। 
থাকে। এই মুখটি সাইকনের খাড়া পাইপের 
ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সাইফ 
একই জিনিসের তৈরী ৷ প্যান এবং লাই- 
ফনের একটি স্কেচ দেওয়া হয়েছে চিত্র 

চিত্র-)49 149-তে। লক্ষ্য ক'রে দেখুন, প্যানের 
10১74 2854 পিছন দিকে একটি ছিদ্র আছে। অনেক 
সময় এই ছিদ্রাট সামনের দিকেও থাকে । এই ছিত্রটি দিয়ে ফ্লাশিং-ট্যাস্ক থেকে 
. জল এসে প্যানটাকে ধুয়ে দেয়। প্যান-ধোওয়া জল ময়লা-নিক্কাশনের পথ 
অর্থাৎ সাইফন দিয়েই বেরিয়ে যায়। চিত্রটিতে আরও লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, 
সাইফনের ঢেউয়ের মাথাতেও একটি ছিদ্রপথ আছে। এই ছিদ্রপথের সঙ্গে 
এ্যার্টিসাইফনেজ-পাইপ.অথবা৷ ভেন্ট-পাইপের যোগ থাকে ৷ 

(1. সাইফনের কাজ হ'ল সিউয়ার-পাইপের দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাসকে আটকে 
রাখ, অর্থাৎ পায়খানায় আসতে না.দেওয়। | এই কাজটি কিভাবে কর! হয়, 
তা বোঝা যারে চিত্র_150. থেকে । চিত্র-150. হচ্ছে একটি সাইফনের 
সেকৃসানাল-এলিতেসান। দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাসকে আটকে রাখে ব'লে সাইফনকে 
আরও একটি.নামে অভিহিত করা হয়_ট্র্যাপ ৷ এই সাইফন বা ট্যাপ তিন 


বাস্তর স্বাস্থ্য-রক্ষা ২৭১ 


রকমের হ'তে পারে। : চিত্র_150-এর বামদিকের খাড়া] পাইপটি হচ্ছে 
সাইফনের ময়লা আসার প্রবেশপথ । দক্ষিণদিকের ময়লা-নিগ্মনের পথটি 
তিন দিকে মুখ করতে পারে । প্রথমতঃ, এই নিগর্ম-পথটি মাটির সমান্তরাল, 
হতে পারে; ষেমন--]2,]' চিহ্নিত পথ। তখন 
এর নাম পিক্র্যাপ। দ্বিতীয়তঃ, প্রবেখ-পথের 
মতো নির্গমন-পথটিও মাটি থেকে খাড়া থাকতে 
পারে; ষেমন--3.]-চিহ্নিত পথ। তখন এর 
নাম এস্‌-উ্যাপ। তৃতীয়তঃ, এই নিৰ্গমন-পথাট 
উপরি-উক্ত ছুই অবস্থার মাঝামাঝি পথ অবলম্বন 


করতে পারে; ষেমন--0.]'.-চিহ্নিত পথ। তখন চিত্র--160 
এর নাম কিউকটযাপ। চিত্র--149-তে যে সাই- = চি দি) 
ফনটি দেখা যাচ্ছে সেটি কিউ-ট্ৰ্যাপ ৷ ৪ দ'._ এস ট্যাপ ৷ 


এই বিচিত্র গঠনের জন্য সাইফনের নীচুদিকের ঢেউ-এ সব সময়েই জল 
থাকবে।  জলটুকু দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাসকে আটকে রাখে । এই জল-সমতলের 
উপরে আবদ্ধ বায়ুর উচ্চতা অন্ততঃ ৫* মি. মি, হওয়! উচিত; এ-কে বলে 
ওয়াটার-সীল ৷ 

প্যানগুলি ৫৮৫ থেকে ৬৮৫ মি.মি. পর্যন্ত লঙ্কা! এবং ২৩০-২৮০ মি.মি. পর্যন্ত 
চওড়া হয়। সাইফন-সমেত প্যানের উচ্চত| হয় ৪০০ থেকে ৫৫০ মি.মি. পযন্ত | 

(৮) ভেণ্টিলেসান-পাইপ £ সাইকনের নীচের জলটুকু তে দুৰ্গন্ধ- 
যুক্ত গ্যাসকে প্যাণের দিকে আসতে দিল না; তাহ'লে এই গ্যাস কোথায় 
ষাবে ? এই গ্যাসকে বিতাড়িত করতে ন! পারলে তা সাইফনের জলকে চাপ 
দিয়ে ঠেলে তুলবে। তাই একটি ভেন্টিলোন-পাইপের ( সংক্ষেপে 
ভেণ্ট-পাইপও বলা হয়) সাহায্যে এই গ্যাসকে বাড়ীর ছাদ পযন্ত নিয়ে 
যাওয়া হয়। বস্তুতঃ ছাদের সমতল ছাড়িয়ে আরও পাঁচ-ছয় ফুট উচুতে নিয়ে 
গিয়ে একটি কাউলের সাহায্যে বাতাসে ছেড়ে দেওয়া হয় ॥ চিত্র__-148-তে 
৬.১.-চিহ্নিত ভেন্ট-পাইপটি লক্ষণীয় । এটি লোহার পাইপ এবং এর ব্যাস 
সয়েল-পাইপের চেয়ে কম। 

(৮) ফ্ল্যাশিং ট্যাঙ্ক 2 স্তানিটারী পায়খানার উপরে একটি লোহার 
ছোট টাকি থাকে; এট! নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন। একটি শিকল এই 
টাকি থেকে ঝোলানো থাকে; পায়খান| ব্যবহার করার পর শিকলটা ধ'রে 
টানলে প্যানে জল আসে এবং ময়লাটা ধুয়ে দেয়। এইর একটি টণাকির 


২৭২ ৰাস্ত-বিজ্ঞান 


সেক্‌সানাল-এলিভেসান দেওয়৷ হয়েছে চিত্র_151-এ। L }.-চিহ্নিত ছিত্র- 
পথ দিয়ে টাকিতে জল আসে৷ ]3-চিহ্নিত বলটি হাল্কা; তাই সেট! লব 
সময় জলের উপর ভামে। জলের সমতল যত উঠতে থাকে, অর্থাৎ টাকি 
যত ভরে আসতে থাকে, )-ব্লটি 
ততই উপরে ওঠে। এমন ব্যবস্থা করা 
আছে ঘে, 7-বলটি উপরে উঠলে 
তৎসংলগ্ন লোহার ডাগাটর অপর 
প্রান্তে-আটা একটি ছিপি [.৮.-পথটি 
বন্ধ ক'রে দেয়। ফলে টাকি ভ'রে 
গেলে নিজে থেকেই জল আসা বন্ধ 


চিত্র 15 
খু». _জল-আগমনের পাইপ ; 0.P.- জল" হয়ে যায়। 


নিগগমনের পথ; 1-_ফাপা বল। 
ন ছবি দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে, 


‘শিকল টানলে উন্টৌ-ক'রে-রাখা খাশ_গেলাসের মতো পাত্রটা উপরে উঠে 
'যাবে। ফলে 'সাক্সন-আকর্ষণে' জল 0..-চিহ্নিত পাইপের মুখ পৰ্যন্ত পৌছে 
যাবে। একবার জল ০.৮-চিহ্নিত পাইপের মুখ পর্যন্ত পৌছালে ‘সাইফন- 
কার্ষকারিতায়' টাকির জলট। 0.৮.-ওয়েস্ট-পাইপ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। ফলে 
টাকি খালি হয়ে যাবে, B-বলটি নেমে যাবে, অর্থাৎ [.P.-প্রবেশ-পথ খুলে যাবে 
“এবং টণাকিতে আবার জল আসবে। 'সাক্সন-আকর্ষণ, এবং ‘সাইফন- 
কার্ধকারিতা' শব্দ ছুটির ব্যাখ্যা করতে গেলে, পদার্থ-বিদ্যার কয়েকটি মূলস্থত্রের 
আলোচনা করতে হয়। সেটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে । যে-কোন স্কুলপাঠ্য 
বিজ্ঞানের বইতেই এর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে ৷ 

B-বলটি যদি অকেজো হয়ে পড়ে, তাহলেও যাতে টশাকির জল উপচে 
না পড়ে তাই টাকির মাথায় একটি উপচে-পড়ার-পাইপ বা ওভার-ফ্লো- 
পাইপ রাখা হয়। এই ওভার-কফ্লো-পাইপটির সঙ্গে ভেন্ট-পাইপের যোগ 
খাকে ( চিত্র_-148-এ 0.৮. দেখুন )। 

(৬) এ্যান্টি-সাইফনেজ-পাইপ £ চিত্র__148-এ দেখা যায়, দক্ষিণ- 
দিকের খাড়া সয়েল-পাইপে একতলায় একটি ডাৰু, সি. আছে এবং দ্বিতলে 
একটি ডাবনু, সি. আর একটি প্রন্রাবাগার আছে। দ্বিতলের কোনও ফ্লাশিং 
‘টাকিতে হঠাৎ জোরে জল টানলে, দ্বিতলের প্যান-ধোওয়া-জল 5.P.-চিহ্নিত 
সয়েল-পাইপ দিয়ে বেগে নীচে নামতে থাকবে । এই সময় একতলার ভাব: 
'মি-র সাইফনে সাময়িকভাবে ভ্যাকুয়াম বা বায়ুশূন্য অবস্থা হ'তে পারে। এই 


বাসর স্বাস্থা-রক্ষ! ২৭৩ 


বাঘুশুন্যতার জন্তু একতলার সাইফনের নীচে আবদ্ধ জল ‘সাকৃসন-আকৰ্ষণে’ 
বেরিয়ে যেতে চাইবে। আমরা সেটা হ'তে দিতে চাই ন৷ কারণ সাইফনের 
নীচে এ জলটুকুই সব! ‘ওয়াটার-সীল’ ব| জলের-ফাদ পেতে দুৰ্গন্ধযুক্ত গ্যাসকে 
আটকে রাখে। এইজন্য সাইফনের মাথা থেকে অপর একটি পাইপ দিয়ে ভেণ্ট- 
পাইপের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষিত হয়েছে । এই পাইপটির নাম এযাৰ্ণ্টি- 
সাইফনেজ-পাইপ। ভ্যাকুয়াম অবস্থা হবার উপক্রম হ’লে কাউল-থেকে 


বাইরের বাতাস ভেন্ট-পাইপ ও এ্যার্টি-সাইফনেজ-পাইপ দিয়ে প্রবেশ করে। 
ফলে একতলার সাইফনের আবদ্ধ জলটা বিচলিত হয় না। 


সতরাৎ ভেপ্ট-পাইপের সঙ্গে এযার্টি-সাইফনেজ-পাইপের প্রভেদটা হচ্ছে 
এই যে, প্রথমটি শুধু ছুর্গর্ধযুক্ত গ্যাসকে নির্গমনের পথ কারে দেয়, দ্বিতীয়টি 
‘সাইকনেজ’ দুঘটন। নিবারণ করে । চিত্র_-148-এ লক্ষ্য করে দেখুন, 5.৮. 
চিহ্নিত ময়লাবাহী সয়েল-পাইপটি দ্বিতলের ডাব. সি. অতিক্রম ক'রেও ছাদের 
মাথা পযন্ত চলে গিয়েছে এবং একটি কাউলে শেষ হয়েছে । দ্বিতলের পায়খানার 
উপরের অংশে সয়েল-পাইপটি বস্তুতঃ ভেন্ট-পাইপের কাজই করছে । এ অংশে 
এটি ময়লাবাহী অয়েল-পাইপ নয়; এটিই ভেণ্ট-পাইপ। রাস্তার সিউয়ারের 
দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাসও এই পথে বেরিয়ে যেতে পারত এবং যাবেও যদি ইন্টারসেপ্টিং 
ট্যাপ না থাকে; কিন্তু তা সত্বেও আমাদের আর একটি সরু ঘ.}.-চিহ্নিত 
ভে্ট-পাইপ দিতে হয়েছে । এই দ্বিতীয় পাইপটি শুধু ভেপ্ট-পাইপ-ই নয়--এটি 


এ্যান্টিসাইফনেজ-পাইপ ও বটে । 
(৮2) গালিশপিট £ চিন্র__148-এ বামদিকের খাড়া পাইপটি 3.6. 


চিহ্নিত একটি আন্ষঙ্গিকে এসে মিশেছে এবং সেখান থেকে সিউয়ার-নর্দমা 
দিয়ে রাস্তার সিউয়ারে ময়ল|-জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই 
G.P--চিহ্নিত আন্ষজ্িকটির নাম গালি-পিট | চিত্র_152-এ একটি গালি- 
পিটের সেক্সানাল-এলিভেসান দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন 
আকারের গালি-পিট আমর! ব্যবহার করি । মাঝের চিত্রটি ছাড়া আরও 
ছয় রকম গালি-পিটের স্বেচ-চিত্রও এখানে সন্নিবেশিত করা হ'ল। 4, 8, 
0, 79, E এবং ঢু ছয়টি গালি-পিটেরই নীচে একটি সাইফন বা ট্রাপের 
ব্যবস্থা আছে। বস্তুত: গালি-পিটের এটা একটা আবশ্যিক অঙ্গ। এর 
ভিতর শুধু D এবং £ সাইফন দু'টি হচ্ছে এস্‌-ট্যাপ; আর বাকি চারটিই 
পি-উর্যাপ। গালি-পিটের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, ঝাঁঝরির মুখে ইটের টুকরো 
কয়লা অথব| অন্তান্ত কঠিন ময়লা আটকে থাকবে, শুধু ময়লা-জলটা পাইপে 
18 
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. মারে সাইফন অংশের উদ্দেশ্য (তো, বোঝাই যাচ্ছে--দুৰ্গন্ধযুক্ত গ্যাস 

ত আটকে রাখা । গালি-পিটেৰ 

8 ৯৮187 মুখে বিশেষ ব্যবস্থা কর? যায় 

এক শি _ যাতে গালির পরবর্তী অংশের! 
পাইপটি পরিষ্কার করা চলে), 
£৯..ও [চিহ্নিত গালিঃপিটি 
দুটিতে ঢাকনির মুখটি 
সহজেই পাইপ পরিষ্কার 
চলবে ৷ চিত্র A: এবং 
যথাক্রমে A এবং 15 গা 


৷ ৯7১ ৷ we পিটের সেক্‌সানাল-এ লি 
যি সান। চিত্ৰ £ এবং ক) 


গালি-পিটের ঝাঝরি-মুখ 


চ্ত্র--।52 < 
0-ঝাঝরি-মুখ । 1 প্রবেশপথ ; জল গ্রহণ ক'রে সিজন 
1 আঁবদ্ধ-জল। 0- নিৰ্গমন-পথ | দিকে ঠেলে দেয়। সেস 


ঝাঝরি-মুখ ছাড়াও 'পাশ থেকে অন্ত একটি ময়লা-জলের পাইপের ময় 
গ্রহণ করে । 1)-ও ঝঝারি-মুখ ছাড়া পাশের এ একটি খাঁড়া পাইপের জল শো 
চিন্র--148-এ যে 0.৮.-চিহ্ছিত গালি-পিটটি আকা হয়েছে, সেটি এই 097 
চিহ্নিত গালি-পিটের মতো; তফাত শুধু এই যে, D-গালি-পিটে আছে এদল 
ট্রযাপ আর সেটির পি-ট্ৰ্যাপ ৷ it 

উঠানকে ইংরাজীতে বলে ইয়ার্ড। তাই উঠান-ধোওয়া জলের নিৰ 
ব্যবস্থাকারী এই গালি-পিটের অপর নাম ইয়ার্ড-গালি। এগুলি ঢালাই; 
লোহার হ'তে পারে, পোর্সেলিন অথবা চীনামাটিরও হ'তে পারে। গালি- 
একটি অবিচ্ছেদ্য আন্ষদ্দিক হ'তে পারে ( অর্থাৎ এক-গীসে তৈরি হ'তে পা 
অথবা দু'টি টকরো আলাদা ঢালাই ক’ৰে প্যাচের মুখে জোড়াই কা 
বানানো হয়। প্রসঙ্গতঃ ব'লে রাখা যাক ষে, A অথবা 3 মডেলের গালি-পিট 
ব্যবহার করলে ছিপির ঢাকনি-» _ম্খটা গ্যাস-টাইট ক’ রে এটে দিতে হবে a 
হ’লে সাইফনের উদ্দেশ্যই ব্যৰ্থ হয়ে যাবে। 

(৮111) কাউল £ ভেণ্ট-পাইপের মাথায় থাকে ঢালাই-লোহার 
একটি কাঁউল। এর মাথাটা ঢাক! থাকে, যাতে বৃষ্টির জল না ঢোকে । 
_147-এ একটি কাউলের মাথা দেখানো হয়েছে। বামদিকে এলিভে 


বাস্তুর স্বাহ্থয রক্ষা ২9৫ 
এবং দক্ষিণ-দিকে সেক্সানাল-এলিভেমান । G-চিহ্নিত জালতির, পিছনে একটি 
অভের পাতলা! পাত ( 4.৬ -চিহ্নিত৷ থাকে। 
এটি কালের গায়ে 1ন-চিহ্নিত হি দিয়ে 
আটকানো। এই অলের পাতটি ভ্যাল্ভের 
কাজ করে এবং এটি লাগানোর কায়দায় 
আমরা ছু'রকমের কাল পাই ৷ একটার 
সাহাযো পাইপের দূনিত গ্যাস-নিগমনের 
ব্যবস্থা কর! যায়; তাকে বলে গা্যাসা 
আউটলেট পাইপ ৷ অন্য এককাতীয় বার 
স্থায় পাইপের ভিতরে বিশুদ্ধ বায়ু আগমনের 
বাবস্থা করা হয়; তাকে বলে এয়ার-ইন্লেট 


বা ৰ: চিত্র--168 
পাইপ। চিত্র 153 এই দ্বিতীয়টির একটি চালে, অভয় পাত; ০ 
উদাহ্রণ। লোহার জালতি। মু হিঃ, 


P_ পাইপ 5 C— লাশ 


(৭) ইন্‌স্পেক্‌সন-চেম্বার 5 বাড়ার 
ময়লাবাহী ভূ-গভঁস্থ পাইপ যখন বীক.নেয়, অথবা ঢাল বদলায়, কিংব| যেখানে 
একাধিক ডেন এসে মেশে, সেখানে ময়লা আটকে ড্রেন বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা 
থাকে। এজন্য সেই জায়গাটি যাতে প্ৰয়োজনবোধে উপর থেকে দেখ| যায়, 
তাই আমরা সেই সব স্থলে ইন্স্পেক্সন-চেপ্ধার তৈরি করি | বস্তুতঃ সিউয়ার- 
নৰ্দমা সোজা পথে এবং একই ঢালে গেলেও, প্রতি একশত ফুট তফাতে একটি 
কারে ইন্স্পেক্সন-চেগ্গার তৈরি কর! উচিত । চিত্র-154-এ এর প্ল্যান এবং 

. সেক্সানাল-এলিভেসান দেখানে] হয়েছে । ১০ ইঞ্চি ইটের গাথনি দিয়ে চেঙ্গারের 
চারপাশের দেওয়াল গাঁথতে হবে এবং ভিতর-দিকে সিমেন্ট-বালির পলেস্তার| 
কারে দিতে হবে। চেগ্গারের। মেঝেটি হবে সিমেপ্ট-কংক্রিটের | ্ৰেনগুলি 
গতিমুখের বিপরীত দিকে কিভাবে কাত, হ'য়ে থাকবে, তা পেক্সাণাল- 
এলিভেসানে - দেখ] খাচ্ছে | ড্রেনের মাঝের অংশে মেঝের কংক্রিট কেমন 
ভাবে উচু হয়ে থাকবে, তাঁও লক্ষণীয় | এ'কে বলে বেঞ্িং। সমস্ত মেঝেটা 
সিমেন্টের নীট-ফিনিশিং কারে দিতে হবে । মেঝেটা এভাবে উচু ক'রে দেওয়ায় 
উদ্দেশ্য এই যে, জোরে ময়লা-জল এসে যখন চেগ্গারে ধাক্কা মারে, তখন এই 
উচু বেকিং অংশ থেকে আবার ময়ল|-জলটা গড়িয়ে ডেনে পড়ে। ফলে ময়লা 
আটকে থাকার সম্ভাবনা কমে যায়। চিত্ঞ-154-এ যে চেম্বারটি দেখানো 
হয়েছে, তার মাপ ৩1-_০% ৮২/-০৮ অর্থাৎ প্ৰায় ৯১৪ ৮৬১০ মি. মি, 


-২৭৬ বান্ত-বিজ্ঞান 


গভীরতা অবশ্য কত হবে তা নির্ভর করবে-_কোথায় এটি তৈরি হবে সেই 
“সংবাদের উপর | এই চেম্বারটি তিনটি ড্রেনের উপযুক্ত । এতে যদি আরও 
হা 2 110 একটি ডেন এসে মেশে, তাহ'লে 
Ef 9 দৈঘ্যট| বাড়িয়ে ৩১" অর্থাৎ 
১১৪৩ মি. মি. করার প্রয়োজন 


৪ হবে। চেম্বারের উপরে থাকবে 

“House. // বাষুরু দ্বক রা (এয়ার-টাইট) 

একটি ঢালাই-লোহার ঢাক্‌নি। 

বাজারে আপনি যে ঢাকনি 

পাবেন, সেটা আপনার চেগারের 

চেয়ে ছোট হ'তে পারে। 

সেক্ষেত্রে কিভাবে গাঁথনির 

মাথা ‘কর্বেল’ করে নেওয়া 

: যায়, তা সেক্সানাল-এলিভে- 
' সানে দেখানো হয়েছে । 


চিত্ত—154 সই ৰ্‌ 
1- ৰেঞ্চিং ৰা উঁচু হয়ে-ওঠা কংক্রিটের মেঝে; বাড়াতে হন্স্পেক্পন 
B.D. ব্ৰাঞ্চ-্ডেন বা শাখা-নর্দমা ৷ চেম্বারের যা কাজ, পৌর- 


কর্তৃপক্ষের রাস্তায় বড় সিউয়ার-পাইপে ম্যান-হোলেরও সেই কাজ। 


(») ইঞ্টারসেস্টিং ট্রযাপং 2 বাড়ীর ময়লাবাহী পাইপগ্তলি একত্রিত 
হয়ে বিভিন্ন গালি-পিট, ইন্স্পেক্সন-চেম্বার অতিক্ৰম কারে যে প্রধান ময়ল|- 
বাহী পাইপের মাধ্যমে রাস্তার সিউয়ার-পাইপে মেশে, সেই প্রধান পাইপটিতে 
আমরা একটি বড় ইন্স্পেক্সন-চেস্বার তৈরি করি। পূব অনুচ্ছেদে ৰণিত 
ইন্স্পেক্দন-চেম্বারের সঙ্গে এর তফাৎ এই বে, এটি আকারে ও গভীৰতায় 
অনেক বড়। দ্বিতীয়তঃ, এই চেম্বার থেকে ময়ল| সরাসরি নিষ্কাশন না ক'রে 
একটি ইন্টারসেপ্টিং ট্যাপের মাধ্যমে সিউয়ারে ফেল! হয়। তৃতীয়তঃ, এই 
চেম্বারে বিশুদ্ধ বাতাস প্রবেশের একটি পথ রাখা হয়, যার মাথায় চিত্র 
155-এর অস্ুরূপ একটি কাউল থাকবে। 


এই ইণ্টারসে প্টং ট্র্যাপটি বসানোর উদ্দেশ্য হ'ল এই যে, এটির দ্বারা 


রাস্তার লিউয়ার-পাইপের দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস বাড়ীতে প্রবেশ করতে পারে 
শা। এ ছাড়া শহরে কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি মহামারী হ’লে বিষাক্ত 


বাস্তৰ স্বাস্থা-রক্ষা ২৭% 


বায়ু রাস্তার সিউয়ার-পাইপ থেকে বাড়ীর ভেন্ট-পাইপে আসতে পারে ন|। 
উপবন্ত এজন্য রাস্তার পাইপ থেকে ময়ল! বাড়ীর ডভ্বেনে আসতে বাঁধা পাবে । 


চিত্র_155 
ঘঁভেণ্টপাইপ । ৮ প্লাগ ৫--শিকল ; আ- দেওয়াল; 9- বেঞ্চিং ; 8-১১. শাখা 
নামা; ₹.&._-রডিং-আর্স । 0.1.0.--বায়ুরোধক ঢাক্‌নি; [..ইন্টারসেপ্ট ট্যাপ ৷ 


ইণ্টারসে”্টিং ট্যাপের আকৃতি চিত্র 155 দেখেই বোঝা যাচ্ছে। বিশেষ 
লক্ষণীয়, .৪.-চিহ্নিত পাইপটির (অর্থাৎ রডিং-আর্) সাহায্যে লাঠি চালিয়ে 
সিউয়ার-নর্দমাটি পরিষ্কার করা যাবে । এই রডিং-আর্দের মুখ একটি প্লাগ দিয়ে 
বন্ধ থাকে; তা না থাকলে তো দুর্গন্ধযুক্ত বাতাস সেই পথে চেম্বারে প্রবেশ 
করতে।। এই প্রাগটি একটি শিকলের সাহায্যে চেম্বার থেকে ঝুলানো থাকে । 

কোন কোন বৈজ্ঞানিক ইন্টারসেপ্টিং ট্রযাপ, ব্যবহারের বিপক্ষে মত 
দিয়েছেন। তা সত্বেও এটি বছুল-বাবহৃত ৷ 

(ছ) রাষ্নাঘরের ধুম-নির্গমন ব্যবস্থা! ঃ ভারতবর্ষে প্রত্যহ অন্তত: 
পাচ কোটি উনান জলে । আর এদেশে মেয়েদের জীবন কাটে এ উনানকে 
কেন্দ্র ক'রেই।  ইলেকট্রিক-স্টোভ এবং গ্যাস-স্টোভে রান্নার সৌভাগ্য আর 
কয়জনের হয় ? মধ্যবিত্ত পরিবারে শহরাঞ্চলে কয়লার উনান এবং গ্রামাঞ্চলে 
কাঠের উনানের প্রচলন বেশী । রাক্লাঘরের সবচেয়ে বড় সমস্তা হ'ল উনানের 
ধৌয়া। এই ধোয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্তই কয়লার তোলা- 
উনানের আবিষ্কার হয়েছে ;_যাতে রান্নাঘরের বাইরে কোন বারান্দায়, উঠানে 


তয় 


২৭৮ বাস্থ-বিজ্ঞান 
বা ছাঁদে উনানটা ধরিয়ে, পরে সেটা রান্নাঘরে নিয়ে আসা যায়। প্রথমতঃ, 
শহরাঞ্চলের ঘন-বসতি এলাকায় এ সমাধান সম্পূর্ণ কাধকরী নয়। যেহেতু 
বাড়ীর ছাদে ধোয়াটাকে ছাড়া হ'ল না, তাই এ ব্যবস্থায় অন্যান্য ঘরে এবং 
প্রতিবেশীর ঘরেও ধেয়| যাবার অস্তাবনা, থাকল। দ্বিতীয়তঃ, গ্রামাঞ্চলে 
যেহেতু কাঠের উনানের চলন বেশী, তাই সেখানে এ সুবিধা নেওয়। হয় না। 
এ ছাড়া প্রতিদিন জলন্ত উনান স্থানান্তর করার ভিতর বিপদের সন্তাবনাও 
কম নয়। | 

রান্নাঘরের ভিতরেই উনান জালার ব্যবস্থা কর! সত্বেও কিভাবে ধোয়ার 
হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে, সেই পরীক্ষার কাজ কয়েকজন বৈজ্ঞানিক 
কিছুদিন ধ'রে করছিলেন। দেওয়ালের ভিতরে একটি গর্ত রেখে সেটিকে 
ছাদ পৰন্ত নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা হ'ল প্রথমে, উনানের উপরে কংক্রিটের 
হাজার মতে৷ একটি ছাতা (হুড) তৈরি কর! হ’ল; এই হুডের উপর দিকে 


চিত্র-159 
২১ Ps, ৮১৪--তিনটি উনানের মুখ ও পাত: 3 5+ 
২ AERA HEE TET 
10--ডাম্পার; 0--চিম্‌নি; 7.8. চিম্নির 
পাদদেশ; 1.8. কাঠ দেওয়ার গণ । 157 


একটি গর্ভের সঙ্গে যোগাযোগ থাকল চং ছাদ পযস্ত লঙ্কা! চিম্নির | কাহক্ষেত্র 
কিন্ত দেখা গেল, কিছুটা ধোয়া এ পথে গেলেও বেশীর ভাগই ভডের নীচে 
ছড়িয়ে পড়ে; এ ছাড়া এ হুডে জম ঝুলও একটি নৃতন সমস্তার কৃষ্টি করল। 
সুতরাং বোৰা গেল, উনান থেকে যদি ধোয়াকে পাইপের মাধ্যমে সরাসরি 
_ চিম্‌নির ভিতর না নেওয়া যায়, তাহ'লে সে ব্যবস্থা আশানুরূপ ফলপ্ৰদ হ'তে 
পাৰে ন|। কয়েকটি বিশেষভাবে নিন্মিত উনান এজন্য আবিদ্ধত হ’ল। এর 
ভিতর: কালা সমধিক প্রচলিত ৷ 


বাস্থর স্থাস্থা-রক্ষা ২৭৯ 


যারা সরকার-চুলা অথবা পেটেন্ট-নেওয়া কোন বিশেষ চুল! কিনবার খরচ 
করতে চান না, তারা নিজেরাই একধরনের ধৃমবিহীন চুলা তৈরি ক'রে নিতে 
পারেন। এটিও বেশ কার্যকরী ৷ স্বীয় মগনলাল গান্ধীর নামাঙ্গপারে এ-কে 
বলা হয় মগন-চুলা। মগন-চুলার নির্মাণ-পদ্ধতি এখানে দেওয়া হ'ল। 
ধার। এ-বিষয়ে আরও বিস্তারিতভাবে জানতে চান, তাঁর! অল-ইণ্ডিয়। ভিলেজ 
ইণ্ডান্টিস্‌ এযাসোসিয়েসান (ওয়ার্ঘা, মধ্য প্রদেশ) কর্তৃক প্ৰকাশিত মিগন-চুলা? 
নামে ইংরাজী পুস্তিকাটি (দাম ৫০ নয়] পয়সা) আনিয়ে নিতে পারেন ৷ চিত্র-- 
156-তে মগন-চুলার একটি স্বেচ-চিত্র দেওয়া হয়েছে । এর সেক্সানাল প্ল্যান 
দেওয়া হয়েছে চিত্র-157-এ ৷ চিত্র-158 চুলার সামনের দিকের এলিভেসান। 
আর চিত্র-_159 হচ্ছে ধোয়ার গতিপথ অনুসারে কাট! একটি সেক্সানাল- 
এলিভেসান। চুলার সামনের দিক ১২" চওড়| এবং ৯" খাড়াই। দুদিকে 
৩" দেওয়ালের ভিতর ৬*৯৭ একটি কাঠ দেওয়ার ফোঁকর (চু. আছে। 
গভীরতায় চুলাটি ২-৬" এবং প্রত্যেকটি উনান-মুখের কাছে নুড়ঙ্গের তলদেশ 
কিভাবে উচু হয়ে উঠবে, তা বোঝানে। হয়েছে চিত্র--159-তে। চিত্র দেখেই 
এর গঠন-পদ্ধতি বোঝ! ঘাচ্ছে। তবু কয়েকটি বিষয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা প্রয়োজন ৷ 

(১) সমস্ত উনানটি কাঁদা দিয়ে তৈরি করা যাবে; এর সঙ্গে গোবর 
মিশিয়ে নেওয়া দরকার | ৷ 

(২) উনানের উপরিভাগ "একেবারে সমতল থাকবে, অর্থাৎ সাধারণ 
উনানের মতো বি'কি (উনানের মুখের কাছে তিনটি উচু টিপি) কোন মতেই 
রাখা চলবে না। উনানের গর্ত তিনটি যে ৭ ইঞ্চি করতেই হবে, এমন 
কোনও কথ| নেই । গর্ভের মাটি নরম অবস্থায় শাপনার হাড়ি বলিয়ে ঘুরিয়ে 
ঘুরিয়ে ঠিক গোলাকিতি করতে হবে; লক্ষ্য ক'রে দেখতে হবে, হাড়ি বসালে 
যেন একট্ও ফাক না থাকে । 

(৩) ফৌকরের উপর প্রথমদিকে ২" এবং শেষদিকে ১ই' যে ছাদ আছে 
সেটা খিলানের আকারে তৈরি করতে হবে। যে মাপগুলি দেওয়া হয়েছে, 
সেগুলি কাটা-কম্পাঁস দিয়ে একেবারে নিতুল না করতে পারলে যে সব বরবাদ 
হয়ে যাবে, এমন আশঙ্কা করার কোঁনও কারণ নেই। মিস্রির সাহায্য না নিয়ে 
নিজেরাই অনায়াসে এ উনান বানানো বায়। 

(9) প্রথম উনানের নীচে একটি গর্ত রাখতে হবে (4.৮, যাতে ছাই 
জমবে এবং প্রথম উনানের পরে চিহ্নিত স্থানে একটি ড্যাম্পার বসাতে 


২৮০ বাস্তব-বিজ্ঞান 


হবে। এই ড্যাম্পারটি একটি লোহা অথবা টিনের পাত, তার গায়ে একটি 
আংটা লাগানে৷ ৷ উনানটি কাচা থাকা অবস্থায় এটি ঢুকিয়ে দিতে হবে এবং 
মাটিটা শুকিয়ে ওঠার সময় মাঝে মাঝে সেটাকে নেড়ে দেখতে হবে, সেটা 
নড়ছে কিন| ৷ 

(৫) C-চিহ্নিত চিম্নি বালাই-কর| টিনের পাত হ'তে পারে, অথবা 
লোহ! কিংবা গ্যাস্বেস্টসের পাইপ হ'তে পারে। এটিকে দেওয়াল পার 
ক'রে ছাদ পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে ৷ | 
এর মাথায় একটি ঢাক্‌নি (পাশে ফুটো 
থাকবে ) দিতে হবে, যাতে বৃষ্টির জল 
এতে প্রবেশ না করে। 

(৬) উনান জালবার সময় প্রথমে 
তিনটি উনানের মুখে তিনটি ( জল- 
দেওয়া) পাত্র বসিয়ে দিতে হবে ৷ 
প্রথমে কিছু কাগজ .E.-চিহ্নিত স্থানে ॥ | 

নট 11, ৮৪, 19--উনানের উপর তিনটি 
জেলে দিয়ে হাওয়| করতে হবে ৷ যখন পানর; 0-_চি্নি $ 0.4... চিস্নির 
চিম্নি দিয়ে ধোঁয়া! বের হ'তে থাকবে, গাঁদদেশ 3 9-ড্যাল্পার। 
তখনই উনানে ক্রমে ক্রমে কাঠ দিতে থাঁকবেন। প্রথম হাওয়া-চলাচলের 
ব্যবস্থাটা কৃত্রিম উপায়ে ক'রে দিতে হবে__এ-কথা মনে রাখবেন ৷ 


৮179) [১৪ _উনাঁনের উপর টা ; 0.B._চিম্‌নির পাদদেশ ; 

কণার. কাঠেৰ প্রবেশ পথ; 4.৮._ছাই জমার স্থান ৷ | 

(৭) বান্না করার সময় 24 উনানে সবচেয়ে বেশী আঁচ হবে ; এতেই বস্তুতঃ _ 

রান্না হবে । সেই সঙ্গে P, উনানে ভাল, মাংস, ভাত প্রভৃতি সিদ্ধ করা যেতে _ 

- পারে; এবং ৮৯-তে একই সঙ্গে জল গরম করা যেতে পারে। ড্যাম্পারটি _ 
এগিয়ে-পিছিয়ে আঁচ বাড়ানো অথবা কমানো যায়৷ 


বাস্তব উদাহরণ ২৮১ 


মগন-চুলায় ধেয়| তো হবেই না, উপরদ্ নিয়োক্ত স্থবিধাগুলি পাওয়া 
যাবে--যা আমরা সাধাৰণ উনানে পাই না । 

(i) একসঙ্গে তিনটি উনান জলার জন্য রান্নার সময় সংক্ষেপ হবে ৷ 

(8) ৰিক ন! থাকায় উত্তাপ অপচয় হবে ন|; বস্তুতঃ জ্বালানি কাঠের 
শতকর! প্রায় ২৫ ভাগ সাশ্রয় হবে । বি'ক ন! থাকায় দ্বিতীয় স্মুবিধ| হচ্ছে, 
রান্নাঘর উত্তপ্ত হবে না; ফলে রান্নাঘরে কাজ কর] আরামপ্রদ হবে ৷ 

(1) রান্নাঘরে ঝুল হবে না। 

সাধারণ উনানের সঙ্গে তুলনায় মগন-চুলার অস্ুবিধার কথাও স্বীকার করা 
উচিত। এর নির্মাণব্যয় বেশী; গঠন-পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত জটিল এবং 
অধিক স্থান গ্রহণ করে। তবু স্থুবিধার তুলনায় অন্কুবিধাগুলি নিঃসংশয়ে 
অকিঞ্চিংকর ৷ 


সোভুমশা পন্লিচ্ছেন্ছ 
বাস্তব উদাহরণ 
(প্র্যাক্টিক্যাল্‌ এক্সাম্পল্স্‌) 


স্শক্লিজ্্স € ইততিপূর্বেই বলা হয়েছে ষে, প্ল্যানিং এস্টিমেটিং এবং 
স্পেসিফিকেসান নির্ণয় করার কাজ একে অপরের উপর নির্ভরশীল । ভিন্ন 
ভিন্ন পরিচ্ছেদে সেগুলির আলোচনা করা হয়েছে; এই পরিচ্ছেদে আমরা 
কয়েকটি বাস্তব উদাহরণ নিয়ে সামগ্রিকভাবে ও বিষয়গুলির পর্যালোচনা 
করব । 

প্রথম উদাহরণ £ প্রথম উদাহরণ হিসাবে আমরা দক্ষিণমুখী-প্রটে 
দু'কামরাওয়ালা একটি একতলা বাড়ীর আলোচনা করছি। ত্রয়োদশ 
পরিচ্ছেদে বর্ণিত গৃহস্বামী পাচকড়ি পোদ্দার মশায়ের উদ্বাহরণটাই আমরা 
গ্রহণ করতে পারি। এটি স্বল্ন-আয়ী অর্থাৎ নিয্-মধ্যবিত্ত পরিবারের উপযুক্ত ৷ 
গৃহস্বামীর চাহিদা এবং ব্যয়-্ষমতার কথা ইতিপূৰ্বেই আলোচিত হয়েছে ৷ 
এইবার আমরা এই উদাহরণটির মাধ্যমে প্র্যানিং স্পেসিফিকেসন-নিণয়, 
এস্টিমেটিং, কোয়ার্টিটি-সার্ভে প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করব। 


২৮২ 


বাস্ত-বিজ্ঞান ৷ 


(১) সুম্যান্নিং 2 ত্ৰয়োদশ পরিচ্ছেদেই বিভিন্ন ঘরের ক্ষেত্রফল অনুমিত 


হয়েছে। বাড়ীর মোট 
প্রিশ্ব-এরিয়াও ৫৮০ বর্গফুট 
ধরা হয়েছে । মনে হ'তে 
পারে, এখন প্ল্যানিংংএর 
কাজ বুঝি “জিগস'ধাধার 
সমাধানের মতো; অর্থাৎ 
ঘরগুলিকে: পাশাপাশি 
সাজিয়ে দেওয়াই বুঝি 
প্রান করার প্রকৃত 'অর্থ। 
আসলে কিন্তু প্ল্যানিং 
কাজটা, অত সহজ নয়। 
ধরা যাক, পোদ্দার মশাই 
নিজেই নির্দিষ্ট ক্ষেত্ৰফলের 


13-10” 


ৰি 
ও 


৬২৩১২২২৬৬২৬, 


এ মু 


1010" 


চিত্ৰ-_190 
Drawing—বৈঠকথান|; Verandah=—বারান্দী; 
Kitchen—রানাখর ; 8০0- শয়ন-ঘর ; Bath 
স্নানঘর; ৬.০. পায়থান৷ ৷ 


ঘরগুলিকে পাশাপাশি . সাজিয়ে একটি বাড়ীর প্ল্যান তৈরি করলেন। সেটি 


চিত্র--160 ৷ বস্তুতঃ 
গৃহস্বামী য| চেয়েছিলেন, 
এই প্ন্যানে তা সবই 
আছে। তা সত্তেও 
বলব প্ল্যানটি মোটেই 
ভালে| হয়নি । ঠিক ওঁ 
নক্মাটিকেই যদি আয়নার 
সামনে ধর! যায়, তাহ'লে 
আয়নাতে যে প্রতিবিস্ব 
পড়বে সেই প্ৰতিবিস্ব- 
প্ল্যাণটি অনেক ভাঁলো। 


চিত্র--161 
Drawing _বৈঠকথানা। ০:৪8 বারান্দা ঃ চিত্র_160-এর প্রতি 
1৮0৩০ রান্নাঘর ,। Bed_শয়ন-বর । Bath বিশ্ব-প্ন্যানে সামান্য 


স্নানঘর ৷ দ্য.ত.--পায়থান| ৷ 


'অদল-বদল ক'রে চিত্র 


191-এর প্র্যানটি তৈরী করা হয়েছে। দু'টি বাড়ীর প্লি্ব-এবিয়। সমান, 


স্থতরাং নিৰ্মাণ-ব্যয়ও অভিন্ন; 


প 


কিন্তু দ্বিতীয় প্যানটি প্রথমটি অপেক্ষা অনেক 


> পঃ ই ত মম 


“ত শেন 


চি: জি বন না কা মরার রর পার রর জিরা 


। 
| 


বাস্তব উদাঁছরণ ২৮৩ 


ক্লত-ধরনের | কিভাবে প্ল্যানিং উন্নততর করা যায়, তার একটি উদ্দাহরণ 
এভাবে দেওয়া হ’ল। দু'টি বাড়ীর গ্ল্যানের তুলনামূলক সমালোচনা করলেই 
ভিনিসটা ভালভাবে বোঝা যাবে ঃ 


চিত্র-160 এবং চিত্র_161-এর তুলনামূলক সমালোচন। 


চিত্র_160 চিত্র-161 
(১) ছুটি বাসোপযোগী ঘরেই পশ্চিমের (১) প্রধান ছু'ট -ঘরই দক্ষিণ-গূব দিকে 
দেওয়াল আছে: ফলে গ্রীন্জকালে ঘর জবস্থিত | শয়ন-্রে  উত্তর-দক্ধিণে 
দু'টি অত্যন্ত গরম হরে। বিশেষতঃ দু'টি বায়ু-চলাচলের বাবস্থা আছে। রান্নাঘর 
ঘরেই ছাজা বিহীন পশ্চিমের জানাল! দু'টি ও ক্লাননর পশ্চিমের দেওয়ালে রাখ৷ 
অতান্ত অবাঞ্চনীয়। হয়েছে। 


(২) রান্নাঘরে দর্সিণের জানালাটি বাড়ীর (১) বাইরের বারার্ণা থেকে রান্নাঘর বে- 
প্রবেশ-পথে থাকায় রান্নাঘরটি বে-আক আকু হয়ে গড়ছে না। রাঁনীঘরে পশ্চিমের 
হয়েছে। ট জানাল। থাকায় আপত্তি নেই; কারণ 

সেটি বিকালে বাবহৃত হয় ন| | 

(৩) দরজাগুলি খোল! অবস্থায় যাতায়াতের (৩) দরজাগুলি খোলঃঅবস্থায় যাতায়াতের 

পথে বাধার স্ষ্টি করছে। পথে কোন বাধার স্বষ্ট করছে ন|। 

ব্ঠৈকখানার উত্তর দেওয়ালে অবস্থিত (৪) দৰুজাটি দেওয়ালের এক প্রান্তে সরিয়ে 


(8 


১ 


দরজাট ঘরের মাঝামাৰি থাকায় 
যাতায়াতের পথ হিসাবে অনেকটা স্থান 
নষ্ট হচ্ছে; আনবাব-পত্র সাজানোতেও 


নেওয়ায় যাতায়াতের পথ হিসাবে কম 
স্থান নষ্ট হচ্ছে; আনবাব*পত্র সাজানে 


সহজ হয়েছে! 


অঙুবিধা হবে | 
(৫). কেউ স্নানঘরে গেলে পায়খান৷ বাধ্য 1৫ একই সঙ্গে দু'জন লোক সানঘর ও 


হয়ে বন্ধ থ|কৰে ৷ পায়থান| বাবহার করতে গারেন। 


সুতরাং দেখা গেল, বাড়ীর মূল্য-মান সমান রেখেও গ্ল্যানিং উন্নততর করা 
অসম্ভব নয় | চিত্র--161-এ আরও কতকগুলি পরিবর্তন করে আমরা পেলাম 
চিত্র__165%এর প্ল্যানটি। লক্ষণীয় পরিবর্তন হচ্ছে, বাাঘরে তিনটি ‘তাক’ 
দেওয়া হয়েছে । বিলাতী প্ল্যানে আমরা রান্নাঘরের সংলগ্ন আরও দু’টি ঘর 
দেখতে পাই সে ছু'টি হ'ল স্টোর এবং প্যান্টি | স্টোর হচ্ছে ভাড়ার- 
ঘর। বান্গা করার পরে ভোজ্য দ্ৰব্য যে ঘরে রাখা হয়, তার নাম প্যান্ট ৷ 
ভারতীয় জীবনযাত্রায় রান্নাঘরেই তৈরী রান্না রাখার রেওয়াজ আছে। ফলে 
পৃথক প্যান্টির আর প্রয়োজন থাকে না । কিন্ ্প্ন-শায়যুক্ত লোকের বাড়ীতে 
অনেক সময় পৃথক ভাড়ার-ঘর তৈরি করাও হয়তো সম্ভবপর হয় সা। এজন 


২৮৪ বাস্ত-বিজ্ঞান 


আলোচ্য বাঁড়ীটিতে আমর! দু'টি বিকল্প ব্যবস্থা করেছি। প্রথমতঃ, রান্নাঘরে 
তিনটি প্রি-কাস্ট আর. সি. স্ন্যাব তাক হিসাবে দিয়েছি। দ্বিতীয়তঃ, স্মানঘর 
ও পায়খানার ৭'__--" উপরে ছাদের নীচে একটি দ্বিতীয় ছাদ তৈরী করেছি। 
একে বলে লফট। খাবার-ঘর থেকে স্বানঘৱে যাবার যে ৩'-০" চওড়া 
পথ আছে, তার উপর ৩১৫৩০" উন্মুক্ত পথ দিয়ে এই লকউ-এ 
প্রবেশ কর! যাবে । চিত্র-_164-এ লকউ-এর এই আর, সি. ল্যাবে সেক্সান 
দেখা যাচ্ছে । এই লফউ-এ আলো আসার জন্য উত্তর দেওয়ালে একটি ৬/%- 
জানালাও রাখা হয়েছে । চিত্র_-165-এ লফউ-এর প্রবেশ-পথের সন্মুখভাগ 
দেখা যাচ্ছে। এ-ছাঁড়া শয়ন-ঘরের দু'টি জানালাকে বড় কর! হয়েছে; 
সামনের বারান্দার উপর ১--৬" চওড়। ছাজ| দেওয়| হয়েছে । নিঃসন্দেহে 
এ-সব কারণে খরচ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে । পরিবর্তে ছু'দিকের বারান্দা 
এবং আানঘর-পায়খানার গ্রিন্বের অনুভূমিক (লেভেল ) ৬" ইঞ্চি নামিয়ে 
দেওয়া হ’ল। এতে খরচ অতি সামান্য কমলে! এবং তা ছাড়া বারান্দা 


থেকে বৃষ্টির জল অথবা স্নানঘরের জল অন্যান্য ঘরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনাও 
কমে গেল। 


চিত্র_-161 এবং চিত্র-__162-এ যে দু'টি বাড়ীর প্র্যান আছে, সে দু'টি 
তুলনা করলে বলব দ্বিতীয়টি অনেক ভালো ৷ কারণ দ্বিতীয়টিতে খরচ 
যেটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই অনুপাতে বাসোপষোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক 
বেশী। 

(২) লস্স্পেসিম্দিক্ৰেসন্ন $ চিত্র--162 থেকে চিত্র--166-তে 
বাঁড়ীটির নির্মাণ-পদ্ধতির বিষয় নঝ্মার মাধ্যমে বলা হয়েছে । চিত্র--162 হচ্ছে 
বাড়ীটির প্র্যান, ১১০ স্কেলে আকা ৷ চিত্র--1০) তার সামনের দিকের 
এলিভেসান ৷ চিত্র--164 এবং চিত্র--165-তে দু'টি সেক্সানাল-এলিভেলান, 
যধাক্রমে XXু এবং YY রেখায় কাটা । এ-সবগুলিই একই স্কেলে আকা । 
চিত্ৰ-164 এবং চিত্র__165-তে বলিয়াদে ‘&’ এবং 43" চিহ্ন দেওয়া আছে; 
বারান্দায় *4-বনিয়াদ এবং ঘরে “8'বনিয়াদ ৷ চিত্ৰ--1966-তে বনিয়াদের 
মাপের বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি ভিন্ন স্কেলে আঁকা অর্থাৎ 
১"=৫!। বাড়ীটি তৈরি করবার প্রয়োজনে এই নক্মাগুলি ছাড়াও বিভিন্ন 
অংশের বিস্তারিত স্পেমিফিকেসন জানা থাকা দরকার । চিত্রের পরিপূরক 
হিসাবে পরপৃষ্ঠায় এই স্পেসিকিকেসন-তালিকাটি দেওয়া হ'ল : 


ELEVATION. 


চিত্ৰ 163 
এলিভেলান 


এ চে তা 


স্বাদ বর 


৷ 


NECN ar XX 


চিত্র--16 


১-রেগায় কাটা দেকসানাল-গরলিভেনান । 


সী {=== 


SS 


SECN Ax YY 


চিত্ৰ--}62 
YY -রেখায়-কাটা সেক্সানাল-এলিভেনান। 


Fous> DeraiLs 


চিত্র--166 
ৰনিয়াদের বিভিন্ন মাপের নির্দেশ ৷ 


হী ইলা, কার বান রস মাক কিসগদ 7 বকররার্ার়ররররার 


বি উরণ ২৮% 


লক্ষণীয় চিত্র--162 থেকে চিত্ৰ--166 পুরাতন পদ্ধতিতে অথাৎ ফুট-ইঞ্চির 
হিসাবে আকা হয়েছে। ভবিয়তে এই বাড়িটি সম্পূৰ্ণ মেট্ৰিক-পদ্ধতিতে আঁীকবার 
ইচ্ছা-সমেত্‌ আপাতত বলি যে, স্পেসিকিকেশন আমরা দু'টি বিকল্প-পদ্ধতিতেই 


লিপিবদ্ধ করছি ঃ ৰ ৪ 
বনিয়াদে কংক্রিট---_ এক-বদ্দ৷ ইটের উপর ঝামা-কংক্রিট ৬:৩:১)। 
১০ ইঞ্চি (২৫০ মি. মি.) গাখনি_- ১নং ইটের সিমেণ্ট-বালি মশলার (৬ 2 ১) 
৫ ইঞ্চি (১২৫ মি. মি). এ এ এ ($:১)। 
ড্যাম্প্‌ প্রকোপ. ঝামা-কংক্রিট (৪ £ ২ £ ১), উপরে টার-পেটিং । 
লিণ্টেল-- ১০/৯৫৪৮ (২৫০ ৯ ১০০ মি.মি.) ঝামা-কংক্রিট. 
এ (5851 
লোহা--০'৬৭৫% ; শাটারিং-জারুল কাঠ। 
ছাজ|-- ১৬" (৪৫০ মি.মি.) ঝায়। (৪ £ ২ £১), 
ৰ ৰ ) লোহা--০'৬৭৫% 
ৰে ৮২০০ মিমি) এ ৩৬ 
ছাদ__ঘর, বৈঠকথানা, ৪ ৮1461 এ এ এ এ 
বারান্দা, ৩১৭21 এ চি 
জর ৪":(.১০০.,/). =; FER চাদ 
দি লোহার ১৫” ১২” ২৪ (৩২৫ ৮৩৭৮৬ মি, মি) 
গরাদ__ &" ব্যাসের (১৬ মি, মি.) 
রা এক-রদ্ধা ইটের উপর ৩" (৭৫ মি. মি.) ঝামা-কংক্রিট, 


[৬ £ ৩৪ ১) উপরে নীট-সিমেন্ট ফিনিশিং | 
পলেস্তারা (সিমেন্ট-বালি)_রিস্থ: ও সিঁড়ি ৪; ১--২" (১২ মি. মি); সদর 
ৰ দেওয়াল ৬ £ ১-২“ (১২ মি. মি.) 
মফস্বল দেওয়াল ৬ £ ১-8 (১৯ মি. মি.) 
পিলিঙ ৪ £ ১৪ (৬ মি. মি.) 
স্কার্টং বা ড্যাডো_ ঘরে ১ ফুট (৬০০ মি. মি.) ; আান-পায়খাপায় 
পি | ন ৩1(৯০০ মি. মি)... : 
NEE D0৮১ ৯৮৯১৪ মি.) 
লা, 2D; = ৬-০7 ১0 ২’-ঙা। (১৮২৯৯ 28৬২ মি.) 
0১-5৬-০২০৬ (১৮২৯ )%২*'৭৬২ মি) 
:ড7--৪'--১/৯৬০০/(১২১৯৯১৮২ল মিএ 


২৮৮ বাস্ত-বিজ্ঞান 
ভ,-৪'-০৮ ৮৩০ (১৭২১৯ % */৯১৪ মি.) 
ঘা ১==২'=-*"' ১২০ (৮৬১০ ১০৬১০ মি.) 
লফট==৩'==<*" ১৫৩1--০% (৭৯১৪ % ০৯১৪ মি.) 

জরজা-জানালার পাল্লা 1)--১২% (৩৭ মি. মি.) সেগুন প্যানেল পাল্লা 
[0,-(রাঙ্মাঘরে) ১" (২৫ মি.মি.) এ ফ্রেম্ভ ব্যাটেন » 
10; == (স্বানঘরে) ১ (২৫ মি. মি.) ‘2/-ব্যাটেন » 
[5-(পায়খানায়) ১" (২৫ মি.মি) এ চু 
1),== খাবার-ঘরে) ১" (২৫ মি.মি.) ফ্লেম্‌ড ব্যাটেন » 
ঘ ও ৬৬৮ ,==১" (২৫ মি. মি.) ফিক্সু,-ড-লু[ডারৱ  » 
৬/৯-৮১ (২৫ মি. মি.) ‘2’ ব্যাটেন | 

চুনকাম--দুই কোট 

কলাৱর-ওয়াশ--এক কোট চুনকামের উপর দুই কোট কলার-ওয়াখ। 

(৩) সিড্ডিভল্্‌-অম্ফু্‌-ক্ষোস্না্টভিভি $ গ্যান ও স্পেসিফিকে- 
সনের সাহাধ্যে আমরা সিভিউল্‌-অফ্‌কোয়াণ্টিটি নিম্নোক্তক্লপে নির্ধারণ করতে 
পারি £-- 

(১) বনিয়াদের মাটি কাটা £ 

*ল্সানঘরের পশ্চিম ৫1৯ 

রান্নাঘরের পশ্চিম ৭-৯ 

বাইরের বারান্দার পূব ২৫"  *বৈঠকখানার দক্ষিণ ১৩-১১% 


পায়খানার পূৰ্ব ৩৮" রান্নাঘরের দক্ষিণ ৮১১৭ 

রান্নাঘরের পূর্ব ৫--৮" মাঝের দেওয়াল ২১/. ৯৪ 

শয়ন-ঘরের পশ্চিম ৯-৮" সানাঘরের উত্তর-দক্ষিণ ২১_ ৮" 

বৈঠকথানার পূর্ব ৮--৯"  খাবার-ঘরের উত্তর ১০/--১১% 

শয়ন-ঘরের পূব ১১/--৯" শয়ন-ঘরের উত্তর ১২১১" 
৫৫'-_৫// ৯০।__১% 
৯০--১ 


* হিদাবটি মধ্যম-রেথ| নীতিতে করা হয়নি। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা দেওয়ালে অফসেট ধরা 
হয়েছে এবং উত্তর-দক্ষিণে লম্বা দেওয়ালে সেটি বাদ দেওয়া হয়েছে। যেমন--প্রথম আইটেমে 
বৈঠকখানার দক্ষিণ দেওয়ালের দৈর্ঘ্য হয়েছে (১১১০/4২ ১“)= ১৩-১১“ এবং স্নান- 
ঘরের পশ্চিম দেওয়ালের দৈর্ঘ্য ধর! হয়েছে (৭--১১৮)-(২-১)-৫৯। 


বাস্তব উদাহরণ ২৮৯ 


বাইরের বারান্দা দক্ষিণ ৬৭২ 
বাইরের বারান্দা পশ্চিম. ২/৭২ 


পিছনের বারান্দা ৬'-_৯% 
১৬০৮৮ ১17৮১৫১17৬1 ৪০ ঘনফুট 

সামনের সিড়ি ৪৮ 

পিছনের সিড়ি sol 


৮/-৮% ৮ ১1৩ ১ ০7৩1 4৯) ৩ ঘনফুট 


মোট (৬*৭+-৪০+-৩)-৬৫০ ঘনফুট 


= ১৮'৪০ ঘনমিটার | 
€২) বনিয়াদের নীচে এক-রদ্দ। ইট-বিছানে। ? 
ঘরের বনিয়াদ ১৪৫'--৬/ ২'_১"= ৩০৩ বৰ্গফুট 
বারান্দার বনিয়াদ. ১৬০৮ ১/-৮%ল ২৭ বৰ্গফুট 
--৩৩০ ৰগফুট 
৩০৬৬ বর্গমিটার। 
(৩) বনিয়াদের ঝাম।-কংক্রিট (৬£৩৪১)৪ 
ঘরের বনিয়াদ ১৪৫/_-৬"১২/7১/ %:০/_-৬!== ১৫১ ঘনফুট 
বারান্দার বনিয়াদ ১৬-০/ ১৮১/-৮।১৫৮/-৬/ল ১৩১৯ 
সি'ড়ির বনিয়াদ ৮1:৮7 ১৫১/--৩1১৫০/৩/ল ৩৯ 
১৬৭ ঘনফুট 
==৪'৭৩ ঘনমিটার। 


(8) বনিয়াদের গাঁথনি (৬৪১) 
এ3'-বনিয়াদ প্রথম ধাপ :-- 
স্নানঘরের পশ্চিম ৬ ২% 
রান্নাঘরের পশ্চিম ৮-_ ২" 
বাইরের বারান্দা পূর্ব ২'_১০" বৈঠকখানার দক্ষিণ . ১৩ ৬ 


শারিগালার পুর্ন 1 না রান্নাঘরের দক্ষিণ ৮/_ ৬ 
রান্নাঘরের পূর্ব ১০০ মাঝের দেওয়াল ২১/ ৪" 
শয়ন-ঘরের পশ্চিম ১৮ ৬ স্সানঘরের উত্তর/দক্ষিণ ২০--১০" 
বৈঠকথানার পূর্ব ৯-- ২% খাবার-ঘরের উত্তর ১০ ৬/ 
শয়ন-ঘরের পূৰ্ব _১২/ ২৮ শয়ন-ঘরের উত্তর ১২ ৬/ 
৬০/-__ ০% ৮৭1 ২" 
৮৭/_ ই॥ 
১৪৭/--২/১৫১/--৮*৯ ৭৬" ১২২ ঘনফুট। 


২৯০ বান্ত-বিজ্ঞান 


8-বনিয়াদ দ্বিতীয় ধাপ :--- 
স্বানঘরের পশ্চিম ৬৮৭ 
রান্নাঘরের পশ্চিম (7018 
বাইরের বারান্দা পূর্ব... ৩৩" :. বৈঠকখানার দক্ষিণ. ১৩ ১” 
পায়খানার পূর্ব €/--৪" রাক্নাঘরের দক্ষিণ Le” 
রান্নাঘরের পূর্ব *%/--৪" মাঝের দেওয়াল লি 
শয়ন-ঘরের পশ্চিম = ১১'--৪"  আ্বানঘরের উত্তর| দক্ষিণ ২.'-- ০" 
বৈঠকথানার পূৰ্ষ ৯-৭ খাবার-ঘরের উত্তর ১*'-- ১" 


শয়ন-ঘরের পূৰ্ব ১২/--৭/  শঙ্মন-ঘরের উত্তর ১২০/24 
৬৪/৭" ৮৪‘-_- ৩! 
৮৪ ০৯4 


১৪৮১০৯১1৩1৮ ৮-৯/স ১৩৯ নছুট ৷ 


4-বনিয্মাদ প্রথম ধাপ :-- 
বাইরের বারান্দা দঃ/পঃ ৯'__৮% 
ভিতরের বারান্দা এ ৭-২" 
884৮৮ ক | 
‘&’-বনিয়াদ দ্বিতীয় ধাপ £ 
বাইরের বারান্দা ১০১" 
ভিতরের বারান্দা ৭-৭" 


১৭৮% ১/০১৩"x ০৯" = ১৬ ঘনফুট 
মোট (১২২+১৩৯+৫+১৬) ঘনফুট = ২৮২ ঘনফুট 
--৭৯৮ ঘনমিটার ৷ 


(৫) প্লিস্থের গাঁথনি (৬3১) 
স্বানঘরের পশ্চিম 8777 


বাইরের বারান্দা পূর্ব ৩--৮'  বৈঠকখানার দক্ষিণ ১২৮৮ 
পায়খানার পূৰ্ব ৬/--২% রান্নাঘরের দক্ষিণ লৰ 
রান্নাঘরের পূৰ্ব ৮-২" মাঝের দেওয়াল Sa!" 
_শায়ন-ঘরের পশ্চিম ১২২৮ _ স্মানঘয়ের উঃ/দ: ১৯২" 


বাস্তব উদাহরণ ২৯১ 
বৈঠক্খানার পূৰ্ব ১৮"-"" খাবার-ঘরের উত্তর ৯৮" 


শরন-ঘরের পূৰ্ব ১৩:--*' শয়ন-ঘরের উদৰ ১১৮" 
৬৯২ ৮১৪" 
৮১ 1:81 


১৫০7৬১৫০7১০" ৮১-৬৮-০১৮৮, হনছুট 
বাইরের বারান্দা ১০৬" 
ভিতরের বারান্দা ৮" 


১৮৩৬০ >*!---১০% ১ ০৮৯৮ == ১১ খ্নফুট 

সিড়ি (ভিতর ও বাহির) ৯'--৪" ১(*/--১০/)(*'--৬" = ৪ খনফুট 
২০৩ ঘনফুট 

=৫'৭৪ ঘনমিটার ৷, 


(৬) মাটি ভরাট করাঃ . 
বৈঠকথানা ১১/_-০% ৯ ১০1--/-5১১০ বর্গফুট 
রান্নাঘর ৯০৯ ৬1--০-5৫৪,... এ 
খাবার-ঘর ৮১ ৬৬" ৫২... 
শয়ন-ঘর ১৩০১১০০২১৩০ এ ৷ 
৩৪৬ বর্গফুট ১১'--*"==৩৪৬ ঘনফুট ৷ 
স্নানঘর ও পায়খানা ৭--*" %৭‘4-১১" 
==৫৬ বৰ্গফুট %*/--৯/== ৪২ ঘনফুট 
বাইরের বারান্দা ৬'--০"৯৩/৮/২২ বৰ্গফুট . 
ভিতরের বারান্দা :৮--০৯৩২৫২৫ এও 
৪৭ ব.ফু. ১০1৬ ২৩ ঘনফুট 
বনিয়াদের পাশ ভরাট করা--$ ১৬৪৬ ঘনফুট --১২৯ ঘনছুট 
_ মোট (৩৪৬+-৪২+-২৩+১২৯)--৫৪০ ঘনফুট 
| =১৫'২৮ ঘনমিটার ৷ 


(৭) ড্যাম্প-প্ৰুফ্‌-কোস ঃ ৰ; 
3-বনিয়াদ দেওয়ালের গ্রস্-ক্ষেত্রফল--১৫০-৬"৯% ৮০১০ 
০১২৫ বৰ্গফুট 
£/-চওড়া দেওয়ালের গ্রসূককষেত্রকল--১০/--৬" ১৫৮৫" = ৪ এ 


মোট ১২৯ বর্গফুট, 


২৯২ ৰাস্ত-বিজ্ঞান 


বাদ যাৰে: 
১০% দেওয়ালের দরজ| ১৪'---*/ 
স্নানঘরের প্রবেশ-পথ ৩০ 

১৭4-৭"%){*/--১৭/== {-) ১৪ বর্গফুট 

৫" দেওয়ালের দরজা ৫+-০%১৫০- ৫"== (=) ২ এ 

১১৩ বর্গফুট 

=১০'৪৯ বর্গমিটার ৷ 


(৮) ইটের গঁথ্‌নি--একতলায় (৬ £ 5১): 
‘ট”-বনিয়াদ দেওয়ালের 
এস্্‌-আয়তন ==১৫০৭--৬/ ১ ০%/--১৭/" ১ ১৭/-- "== ১২৫৪ ঘনফুট 
প্যারাপেট বাৰদ==১১১'--৫" )*'--১%" % *--৬/== ৪৬ এ 
১১১৫" ১44 ৩!% *%-=-৩/== ৩৪ প্র 
মোট গ্রস্-আয়তন==১৩৩৪ ঘনফুট 
বাদ যাবে: 
(i) বাড়ীর | দিকে দেওয়ালে__ 


1) ১:১৮ ৬-৬" ৩-০" == ১৯ 
[02:১৮ ৬-"০5/ ২ '-৬"== ১৫ 
W ... ৪ ১ ৬-০" ১ ৪1০1-5৯৬ 


লে ৪/---*/১৩/০০7- ত৬ 


Al 
YY oy ar ৫/- >". 
ঞর 


] 
| 
| 
৷ = ১৭৮ ৰগঁফুট 
| 
J 


Wi XT $2 


(ii) বাড়ীর ভিতরের-দিকে দেওয়ালে-- 
D ০ ২১৫৬/১৬/১৫৩/-১০%-হতন বর্গফুট 
10:১১ ৮৬17৮ ৮২17-৬1-১৫ | 
ৰ 
স্নানঘবেৰ প্রবেশ-পথ ১ % ৩--*" %৬--*"/=১৮ ও ৷ ==৮১ বর্গফুট 
লফট ১*৩/--*" %৩'-_,/= ৯ ও 
08) _ লিণ্টেল--- ৬ ১৪/---*/==২৪/--*/ ) 
oe Gama =) 11 
৪১ CEN EST | ঙ৫/-_০/ x ০/_-৪8% 


২১৫৩/--০৮- ৬15৮ ==২২ বর্গফুট 

মোট বাদ যাবে (১৭৮+৮১+২২)--২৮১ বৰ্গফুট < ./-_১০"= (- ) ২৩৪ ঘ.ফু, 
মোট (১৩৩৪ ঘনফুট - ২৩৪ ঘনফুট)=-১১০০ ঘনফুট 

ঘৰক ০৮৫ দস -৩১-১৩ ঘনমিটার ৷ 


বাস্তব উদাহরণ ২৯৩ 


(৯) ১২৫ মি. মি. দেওয়াল (৪ 2১)2 
স্সানঘর ৭/-০% | 


পায়খানা ৩ত'--৬/ | "ঢ় বর্গফুট 


এক 


প্যারাপেটের নীচে ১১১1-_-৬ ১৫ ০/--৩॥ ৯০২৮ বৰ্গফুট 
বাদ যাবে 2 দরজা 0২41২ ২--৬% ৮ ৬/--০1-(-) ৩০ বর্গফুট 
৬১ বর্গফুট 
৫৬৭ বর্গমিটার ৷ 


(১০) আর. ‘সি. লিণ্টেল, ছাজ।, স্তম্ভ, লফ্‌ট ইত্যাদি ই 
(ক) ঝামা-কংক্রিট (৪ 2২ £১)-- 
লিণ্টেল [৮ ({{{) দেখুন ] ৬৫/০" ২০/১৪" ১ *'--৪"==১৮ স্বনফুট 
ছাজ|-- বৈঠকখানার পূৰ্ব ৫৬" 
সামনের বারান্দা ২২/--৮/ 
শয়ন-ঘরের দক্ষিণ ৮৬ 
শয়ন-ঘরের উঃ ও পূঃ ১৪৮" 
757975১7৬7৮ ৮-২২/১৬ খনফুট 


স্কন্ধ. বাইরের বারান্দায় স্ব X ৭০1 ৯ (কু) * = ২ এওঁ 

লফ.ট-- ৮/-= ৪/ ১(৯/-_৭/ <*/ল4৩! =e এ 

ৰাক্নাঘৱের তাক ৩ ১৬14-১০" ১ ১'5=-৩/ Xo! 0 ত ঞঁ 
৫৯ ঘনফুট 
১৬৭ ঘনমিটার ৷ 

(খ) লোহার-ছড়__ 
প্রধান-ছড়-__লিন্টেল, ছাঁজা, লট ও তাক (১৮+১৬+২*+৩)-০৫ ঘনফুট 
€৭ ঘনফুটের ০+৬৭৫% == "৩৮৪ ঘনফুট 


স্তম্ভের জন্য ২ ঘনফুটের *৮% _==*'*১৬ ঘনফুট 
০1৪ ঘনফুট ০৩৫ খন 
ভিট্টিব্যুসান্‌-ছড়_ প্রধান-ছড়ের } অংশ==*'১ - ঘনফুট } | 
*"৫ ঘনফুট লোহা, প্রতি ঘনফুট ৪৯০ পাউণ্ড হিদাবে--২'২ হন্দর 
ল==১'১২ কুইণ্টাল I 
(গ) শাটারিং 


লিন্টেল ৫১/__ */>(১/--৬/==৭৬ বৰ্গফুট | 
€০14_ ৮ %১৬/==৭৬ ও ০ 
= 1 -২২২ বৰ্গফুট 


স্তম্ভ a ০/১২1--০%-5১৪ এ 
লঙফ্কট ৭--১১৮৯৭/--০॥-৫৬ এ 1২০৬২ বর্গমিটার ৷ 


২৯৪ ৰাস্ত-বিজ্ঞান 
(১১) আর. সি. ছাদ ঃ 


(ক) ঝাম্া-কংক্রিট__ 
৪২" ছাদ--শয়ন-ঘর ১৪/__ ৮৮ ২৭/--৪%১৫১১/--৮% 
বৈঠকখানা ১২ ul )(*--৪২”==১২৭ ঘনফুট 
৪" ছাদ-_রাহ্নাঘর ৯/--১০% ১৫৬/_-১০৮১৫০/--৪৮ল ২২ ও 
খাবার-ঘর ৮০১৫৭ 8৮১৫০/7-81-০ ১৯ এ 


স্নানঘৰ ও পায়খানা ৮/--৮/১৫৮- ৯/১৫০72৪স ২৬ এ 
৩" ছাদ-_বাইরের বারান্দা ৬১০২৫ ০৮৯০/--৩৮স ৮ এ 


১৯৫ ঘনফুট 
==৫'৫২ ঘনমিটার ৷ 


(খ) এ লোহার ছড়-- 
প্রধান-ছড় ১৯৩ ঘনফুটের ০"৬৭৫%-=১'৩০ ঘনফুট 1১৬ ঘনফুট 
িস্টরাসান্ছড় ই অংশ=-*২৬ ঘনুট 
১.৫৬ ঘনফুট লোহা, প্রতি ঘনফুট ৪৯০ পাউণ্ড হিসাবে--৬৮২ হুন্দর 
-৩৪৬ কুইণ্টাল ৷ 
(গ) এশাটারিং_ 
বৈঠকখানা, রান্নাঘর, খাবার-ঘর ও শয়ন-ঘর 
( আইটেম ৬ দেখুন )= ৩৪৬ বর্গফুট ] 
স্মানঘর ও পায়খানা ৭/--*/)৭/--১১" = ৫৬ এ |-৪২৬ বৰ্গফুট 
ৰাইরের বারান্দা ৬/--০/%৪-_- %/ = ২৪ এ fo ৰ.মি.। 


(১২) দরজা-জানালায় শালকাঠের চৌকাঠ ঃ 
দরজা D ০০১৩১ ১৬/-০/১৫ OX 51587 = $ স্বনফুট 
1), 4+-1)3:----৪'১১৪/--৬%==৫৮/--০%/ 

জানালা ড় ...:৪১৫২৪/--০%-২৯৬/-০৮ [= ১৯৬-০" X০৩" এ 

Wa ৩৯৫১৪/২৯৪২/--২%:)..-৮৩৮-১২২৫ ঘনফুট 
৷ ৬৬৪ ৩১৫ ৮/---০/==২৪/”---০/ ও ০/---২/১৫ 

লফ্‌টের মুখ ... ১১৫১২/_-০/-১২/--০ ০1-৩1-০১৫০ ঘনফুট 
ও পাল্লার কাঠ -..১৯১৩/--৯%১৫০/--১/১৫০/--২%স ০১৯ ঘনফুট 
১৭'১৪ ঘনফুট 
২০৫০৮ ঘনমিটার ৷ 


ৰান্তৰ উদাহরণ ২৯৫ 
(১৩) দ্বরজ।-জানালায় লোহার ক্ল্যাম্প (৩৭৫ ৮৩৬ ৯৬ মি. মি.) 
দরজা 10, 1), ও 105. ৭৮৫২ ৯৩--৪২টি 
জানালা W, W, ৭X২৯ ২==২৮টি | 
Ws ৩%২১১= ৬টি | =৭৮টি 
লফটের মুখ ১৯২৯১ ২টি | 
(১৪) জানালায় লোহার গৱাদ (&" ব্যাসের ) £ 
W = ৪১২ ১৬) ৪9/--০/== ১৯২/-০% | ৷; 
Wi, --: ৩ ১৬ ১ ৪/--০/== ৭২!_০" =২৮২ ০" 
Wi এ ৩১৫৩ ১< ২/-_০/== ১৮) ৩ | 
২৮২-০! দৈৰ্ঘ্য, প্রতি ফুট--১:০৪২ পাউণ্ড হিসাবে-_২'৬২ হন্দর 
=১'৩৩ কুইণ্টাল। 
(১৫) ৫" (১২৫ মি. মি.) জলছাদ (৭2২৪২) 
বৈঠকথানা ১১/১০" ১(১০/--১০/==১২৮ বৰ্গফুট 
রান্নাঘর ৯1১০1 ১৫ ৬'--১০/== ৬৭ , এ | 
খাবার-ঘর ৮/--১০/১% ৭'-- ৪%- ৬৫ এ 17৪৭৮ ব,ষ্ণু 
শয়ন-ঘর ১৩/_১০% ১১০১০৮০০১৫০ এ | ১৪8৪১ 
লানঘর ও পারধানা 1১৮1৯ ৮০ ৯/= ৬৮ উ } বৰ্গনিটার। 
(১৬) পলেস্তার। ( সিমেন্ট-বালি) £ / 
(ক) ক্লিন্ছে ২" (১২ মি. মি) গভীর (8 £১)-- 
বারান্দা বাদে প্রিশ্থ, ৯০/--২/১৮১/-৬/ ==১৩৬ব.ফু.] 
বাহির ও ভিতর বারান্দা ১৯/--৪/১৫১/-% 2212 2 | ১৬৬ 
সিড়ি ছুটির ট্রেড ৭1511 x ০1১০1 = ৬) বর্গকুট 
বাইরের পিঁড়ির পাশ ও উপর ২ ৯০/১৮/৯১৪৮ ৪ এ | =১৫'৪২ 
ভিতরের সিঁড়ির পাশ ২১০৮--১/৯৭- ৪২) ১৪০, ঙ্গি। 


(খ) ২/ (১২ মি. মি) গভীর (৬৪১) 
(i) বাড়ীর বাইরের দিকে 


বাইরের দেওয়াল ১৯১১৭%/--৬৯১২৯--১৪৯৮ বর্গফুট } ৮৪২, 
বাইরের দিকে বাদ যাবে [আইটেম ৮ 1) দেখুন]-(-)১৭৮ এ ব্গফুট 


(8) বাড়ীর ভিতরের দিকে_ 


বৈঠকখানার উত্তর ১১1৩1 
1727 ৃ 
রান্নাঘরের উত্তর ও পূর্ব fh | ৩৬/8" ১(১১/--০/==৩৬৩ ৰগষুট 
খাবার-ঘরের ৬ 
পূৰ্ব 1, / 


২৯৬ বাস্তু-বিজ্ঞান 


৫” ইঞ্চি দেওয়াল ( নেট-ক্ষেত্ৰফন ) ২ :%ু৫'--৬%১৫৬/--*/== ৬৬ বর্গফুট 
দবজা-জানালার সিল-সফিট ১ %২২৩/--%" % */--৬”==১১২ বৰ্গফুট 
মোট (৩৬৩+৬৬+১১২)--৫৪১ বাণ ৪৪৬৯ 9 

দরজা-জানাল। ইঃ বাবদ বাদ [আইটেম ৮ (i) দেখুন](--) ৮১ এ “১৭৮০ বু, 
১৬৫৩৬ বর্গমিটার । 


(গ) 8 (১৯ মি, মি.) গভীর পলেস্তার| (৬ ১) 
বৈঠকখানার দক্ষিণ ১১০ খাবার-ঘর উঃ, দঃ ও পঃ _১৮--= ৬" 
এ পূর্ব ও পশ্চিম. ২০1০ শয়ন-ঘরের ভিতরের চারিদিক ৪৬'-- ০" 
বার্নাঘরের দঃ ও পশ্চিম ১৫/--০% স্নানঘর ও পায়খানার ভিতর ২৭1১০" 


৪৬1-_০% 3৯3.3 
৯২৪৮ 
১৩৮৪৮ ৮১০15 = ১৩৮৩ বর্গফুট 
প্যারাপেটের ভিতর দিক ১>১১১'--৬" ২ ০'_-৬% == ES 
১৪৩৯ বৰ্গফুট 
ৰাদ যাবে: [ আইটেম ৮ (i) এবং (i) ] (-) ২৫৯ এ 
'_ ১১৮০ বৰ্গফুট 
= ১০৯৬২ বর্গমিটার ৷ 


5 এষ) $" (৬ মি. নি.) গভীর পলেস্তার| (৪১) 


সিলিং-এর নীচে [আইটেম ১১ (গ) দেখুন] _ ৪২৬ বৰ্গফুট 
লঙ্কট, উপর ও নীচে CX এ: %৪/-৮১১৭০:১১০ ও 
ছাজার উপর, নীচ ও সন্মুখে ১১৯৫০ ৮৮১৫৩ ৩/= ১৬৫ এ 
ছাজার পাশ ৮১৫ ১/-৬৮১৫০৮ তল 
রান্নাঘরের তাক ৩৯ ৬--১০৮%১৫১০- ৯/= ৩৬ ও 
স্তম্ভের চারপাশ ১% ৭== % খৰ ২০- == ১৪ এ 


₹" ইঞ্চি দেওয়ালের মাথা ১,১৫।৫%=_ sa €%-=== 7 হব 


৭৫৬ বৰ্গফুট 
=৭০'২৩ বর্গমিটার । 


বাস্তবৰ উদাহরণ ২৯৭ 
(ও) নীট-জিমেন্ট ফিনিশিং 


গ্রিন্থের পলেস্তারা [ আইটেম ১৬ (ক) দেখুন ] ১৬৬ বর্গফুট 
মেঝে কংক্রিটের উপর [ আইটেম ১৭ (খ। দেখুন] ৪৭৭ এ 
বিভিন্ন ঘরের ড্যাডো ১১৫১৭৩/_-১০॥১৫১/--০।-০১৭৪ এ 
আনঘর ও পায়খানার ড্যাডো ১% ॥৪৬'-- ২" %৩--*"=১৩৬৮ এৰ 
ছাজ৷ ১১৫ ৫৮০ ৮% ১/০ল"= ৮৯ এও 
রান্নাঘরের তাক ৩১৫ ৬1১০৮১৫১৯৪৪ ৩৬০ 
দরজার জ্যান্ব ৫১০17 ৬৮১৫১০॥ল 5; / 
স্তম্ভের চারপাশ ১১৫৭ ০/১৫২--০।০ ১৪ এ 
১০৯৭ বৰ্গফুট 
বাদ যাবে £ 1), 1); ও 124 ১৯২২৬ * ১/_*"== ২৩ বৰ্গফুট 
[05 sD; ১১% €'--৬"*%০/_৬/== ৩ ঞ্জী 
[05 SD: ৪১৫ ২7৬৮১৯৫৩৮৩০ ও 
স্নানঘরের প্রবেশ-পথ ১৯৫ ৩--*/ *২|--৬/= ৭ | 
এ এ 
(-) ৬৩ বর্গফুট 
১০৩৪ বর্গফুট 
=৯৬'০৬ বর্গমিটার ৷ 
(১৭) মেঝে ঃ 


(ক) মেঝের নীচে এক-রদ্দা ইট-বিছানো_ 
বাইরের বারান্দা বাদে অন্তান্ত ঘর [ আইটেম ১১ (গ) দেখুন ] ৪০২ বৰ্গফুট 


বাইরের বারান্দা ৬/০" ৯৩৮ = ২২ এ 
ভিতরের বারান্দা ৮০" ৩২" 28 
৪৪৯ বৰ্গফুট 
=8১'৭১ বর্গমিটার ৷ 


(ধ) ৩” (৭৫ মি. মি) কংক্রিটের মেঝে (8 8২১) 
লোলিং-এর উপর... [আইটেম ১৭ (ক) দেখুন ] =-৪৪৯ বৰ্গফুট 


বাইরের বারান্দা Anes 
ভিতরের বারান্দা 79৫ 
১০" দেওয়ালে দরজার সিল ১৪--% 
স্বনিঘৱের প্রবেশ-পথ ৬৭২ 


৩৫৬" x 1:১6 হল বৰ্গফুট 


hi বাস্ত-বিজ্ঞান 
৫? ইঞ্চি দেওয়ালে দরজার সিল ২ ১৫২/--৫৮১৫০-৫॥- ২ এ 
৪৮. বৰ্গফুট % ৮৩" 
--১২০ বর্গফুট 
=৩'৩৯ ঘনমিটার ৷ 


(১৮) , দরজা|-জানালার পাল্প। (সেগুন কাঠ) £ 
(ক) ১২ (৩৭ মি. মি.। প্যানেল পাল্লা 
1)--৩১৮৬-৩২/১২/-৭/--৪৯ বৰ্গকুট 


==৪'৫৫ বৰ্গ মিটার ৷ 
(ৰ) ১ (২৫ মি. মি.) ফিল্পড-লুভার পালা 
৬৬--২ ৮৪ ৯২৮২৮ % ৩!--৭//==৭৮ বর্গফুট 
ভ/।-৩৯৩/-৭১৫২/--৭৮- ২৮ ও 
-৯৮৫ বর্গমিটার ৷ 
(গ) ১ (২৫ মি. মি.) ফ্রেন্ড ও ব্যাটেন পাল্লা 
Di ও 05-২৫-৯২৮৯ ২-১/-২৪ বৰ্গফুট 
২২২৩ বর্গমিটার ৷ 
(ঘ) ১/ (২৫ মি. মি.) ‘2'-ব্যাটেন পাল্লা 
১307২ ৯৫1-2৯২৮১৫২/-২১/২৪ বর্গফুট 
Wi, তঁ৩ ১45৭), ১ ১" _৭/==. ৮. ও 
৩২ বর্গফুট 
২৯৭ ৰগ্গামিটাৰ ৷ 


(১৯) দুই-কোট চুনকাম? 
ঘরের ভিতর-দিকে ২% পলেস্তারার নেট-ক্ষেত্ৰফল 
[ আইটেম ১৬ (খ) ii দেখুন ).. ৪৬০ বর্গফুট 
এ 8% (১৯ মি. মি) পলেস্তারার নেট-ক্ষেত্রফল 
[ আইটেম ১৬ (গ) দেখুন] . ১১৮০. ও 


সিলিং-এর তলদেশ __[ আইটেম ১১ (গ) দেখুন ] ৪২৬ এ 
লফ.টের তলদেশ ১x ৭/7-০/১৫৭/--১১% ৫ ও 


বাস্তব উদাহৰণ ২৯৯ 


ছাজার তলদেশ ও সম্মুখে -১%৫৭--৮/ %১_ নি ৮৯. ও 
ছাজার পাশ ৮১৫১৬ ৯০1 ৩ ৩ ত্র 
81888 
২২১৩ বর্গফুট 


ৰাদ যাবে ঃ ঘরের 1 ১৪৬"--০/)%১'--*/== 

১ 5 i )0-)২৪৫ বর্গফুট 
আানদ্বর ও পায়খানা ৩৩'--০/ )ত'--*/= ৯৯ 

১৯৬৮ বৰ্গফুট 


--১৮২৪২ বর্গমিটার ৷, 


(২০ কলার ওয়াশ £ 
বাইরের-দিকের নেট-ক্ষেত্রফল [আইটেম ১৬ (খ) দেখুন] ১৩২০ বৰ্গফুট 


==১২২'৬২ বর্গমিটার ৷ ' 
(২১). কাঠের গায়ে দুই-কোট, রঙ করা ঃ 
দরজা D ত ৩ এ ২ X২৬ ৬x৩০"! = ১১৭ বৰ্গফুট 
DiVSD; = ৪ ১২১৯৬--০//৮ ২7৬1 = ১২১৭ 
জানালা W 8 )% ৩ ?%ৰ৬া-=০%/ ১{ ৪’!4_-*// ==২৮৮ গর 
5) 1৩১০১৪8৩০০৭ স১৪ 
Wi 11২ সই সিং২= = ২৪৭ 
জানালাৰ গরাদ. -.. ১৯ ২৮২/০% %.-7২", == 81 বৰ 
লঙফ্টের দরজা IX NX ৩০০7৮! == ৮ 
১১% ১৩/7৯/১০7৬ এ ॥৬ এ 


৭১৮ বৰ্গফুট 
=৬৬'৭* বর্গ মিটার ৷ 


পিস $ লিডিউল্-অফকোক্ারিটি প্রণয়নের পরে, রেট বা 


ংগ্রহ ক'রে এস্টিমেটু বা খরচের খতিয়ান তৈরী করা শক্ত নয়। 
রে 


(8) এ 
দরের তালিকা স 
পি. পি. সিডিউলের (ডব্লু, বি. বিভাগ, ১৯৭৭) দর মোটামুটি গ্রহণ ক’ 


আমরা এবার এপ্টিমেট্‌টি তৈরি করতে পারি: 


৫৫৫ চা 8000410117৯ 


As 
। ৬০ / 0৬৯00 ef Extension 1 
রঃ Sur vices. 


1 RC MEY ane 4 41 MAS 


চিত্র 162-এর বাড়িটির আইটেম্‌ওয়ারি প্রাক্কলন ( এস্টিমেট ) 


8741 বিষয় | পরিমাণ | দর | মান মূলা 
্ | বনিয়াদে মাটি কাটা! [১৮৪ ঘমি.| ২৫৩৩, % ঘ. মি. ৪৬৬১ 
২ ওঁ নীচে এক-রদ্দা ইট ৩০৬৬ ব. মি, ৯:৫০; বর্গমিটার; ২৯১.২৭ 
৩ | এঁঝামা-কংক্রিট (৬ £ ৩১১) | ৪'৭৩ ঘ. মি. ২৩৮৫০] ঘনমিটার ১১২৮:১ 
৪ 1 এগাথ্নি (৬ £১) [9৯৮ এ | ১৬৪৬৭ ডক ১৩১৩৫১ 

| €  প্রিস্থের গাঁথনি (৬ 2১) ৫৭৪ এ | ১৬৪৬০) ও | ৯৪৪৮০ 
৬ মাটি ভরাট করা ১৫২৮ ঞঁ ২৮১৩০ % ও | ৪২৯৮ 
৭ | ড্যাম্প-প্রচক্ধ, কোর্স ১০৪৯ ব. মি.| ১০৭৫ বর্গমিটার! ১২২৭৭ 
৮ | এক তলায় ইটেরগাথংনি (৬; ১) 1৩১১৩ ঘ. মি, ১৬৯৯, ঘনমিটার ৫২৮৮৯ 
৯ | ১২৫ মিমি দেওয়াল (৪:১) | ৫৬৭ব মি. ২২০০ বর্গমিটার! ১২৪৭৪ 

১* ক লিণ্টেলেরঝামা-কংক্রিট (৪: ২: ১)| ১৬৭ ঘ. মি. ২৭২'২০| ঘনমিটার: ৪৫৪৫৭ 
খ এ লোহার ছড় ১১২ কুই. | ২৪০০০] কুইণ্টাল | ২৬৮৮০ 
গ এ শাটারিং ২*৬২ ব.মি ১১৮০ বর্গমিটার ২৪৩৩২ 
১১ কা আর. সি. ছাদ (৪:২: ১) ৫৫২ ঘ. মি. ২৭২২০ ঘনমিটার ১৫০২৫৪ 
খ| ওঁ লোহার ছড় ৩৪৬ কুই, | ২৪০০০] কুইণ্টাল ৮৩০৪০ 
গ| এ শাটারিং ৩৯:৫৭ ব. মি. ১১৮০ বর্গমিটার ৪৬৬৯৩ 
১২ | শালকাঠের চৌকাঠ ৮৫৮ ঘ. মি. ১৭৩০-*০, ঘনমিটার! ৮৭৮৮৪ 
১৩ ৷ দরজা-জানালার ক্ল্যাম্প ৪৮টি ৩০*' প্রতিটি | ২৩৪-০০ 
১৪ | ঞ গরাদ ১৩৩ কুই. | ২৬৫০০ কুইণ্টাল ৩৫২৪৫ 
১৫ ১২৫ মি-মি.জলছাদ (৭; ২ £২) 188-৪১ ব. মি ৩৫৭০] বর্গমিটারা১৫৮৫:৪৪ 
১৬কা ১২ মি. মি. পলেন্তার! (৪১১) 1১৫৪২ ও ৪৭৫) ও ণত'২৫ 
খ ঞ্জ এ (৬১) 1১৬৫-৩৬ ত্র ৪১০] জী ৬৭৭'৯৮ 
গ ১৯ এ এ (৬৪১) ১০৯৬২ ঞ্ৰ €'৬,% ওক | ৬১৩৮৭ 
১ এ ও (৪:১) 1০২৩ এ ৩৬৫] ক | ২৫৬৩৪ 
ঙ নীট-সিমেন্ট ফিনিশিং ৯৬০৬ ও »৮৫] এ ৮১৬৫ 
এ 


১৭ ক| মেঝেতে একরদ্দা ইট বিছনো 19১৭১ এ ৯৫০ ৩৯৬২৫ 

খ এ ঝামা-কংক্রিট (৬৩২১) | ৩৩৯ ঘ. মি. ২৩৮৫০; দ্বনমিটার| ৮০৮ ৫২ 
১৮ | ৩৭ মি.মি. সেগুন প্যানেল পাল্লা | ৪:৫৫ ব. মি. ১২৮০০ বর্গমিটার ৫৮২৪০ 
খ| ২৫ এ এ ফিক্সড-লুভার এ 1৯৮৫ এ ১০৯০৪] এর 1১০৭৩-৬৫ 
গ| ২৫ এ ফ্রেমভব্যাটেন পান্না. | ২২৩ এ | ১০৬৩০ এ | ২২৩০" 
ঘ ২৫ এ ‘-ব্যাটেন এ (াসকল-] ২:৯৭ ও | ১০৩০০ এ | ৩০৭৪০ 
১৯ | ছুই কোট চুনকাম সহ) ১৮২৪ এ ২৫'০০% বর্গমি. | ৪৫৬০ 
২৬০০ “করার SHE "< ১২২৬ এ তির, ৬১৩০ 


৯ 


কাঠে ও লোহার রঙগকরা খু ৬৬৭ এ | বর্গমিটার! ৪২৬৮৮ | . 


ক. 
Fu ২১ন৯চ্ডা 


৯৯ ৮ 


বাস্তব উদাহরণ ৩০১ 


স্পেসিস্কিক্কেশন্নেল্র আন্নঃ বিজ্ঞানসম্মতভাবে কোন কিছু 
আলোচনা করতে হ'লে প্রতিটি জিনিস মাপবার জন্য একট! মানদণ্ড বা 
যাপকাঠির প্রয়োজন। ষেমন-_দৈঘ্য, ক্ষেত্ৰফল, আয়তন, ওজন, মূল্য প্রভৃতি 
মাপবার জন্য আমরা যথাক্রমে মিটার, বর্গমিটার, ঘনমিটার, কুইন্টাল ও টাকা 
প্রভৃতি মানদণ্ডের ব্যবহার করি | বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা প্র্যান, এস্টিমেট্‌ 
এবং স্পেসিফিকেশন-_এই তি নটি বিষয়ের সামগ্রিক ও যৌথভাবে পধালোচন| 
করছি । কোন একটি বাড়ী কত বড় তা বোঝাবার জন্য আমরা তার প্ললিন্থ- 
এরিয়া বা কভার্ড-এরিয়াঁর (বর্গমিটার) উল্লেখ করি। বাড়ী কত মূল্যবান তা 
বোঝাতে আমরা বাড়ীর নির্শাণ-ব্যয়ের (টাকা) উল্লেখ করি। অঙ্ুরূপভাবে 
কোন একটি বাড়ী কি জাতীয় স্পেসিফিকেশনে তৈরী, তা বোঝবার জন্যও 
একটি মানদণ্ড থাকা উচিত। স্পেসিফিকেশনের মান নির্ণয় করতে আমর! 
প্রতি বর্গমিটার প্রিন্ব-এরিয়ার খরচ, অথবা বাড়ীটির প্রতি ঘনমিটার নির্মাণের 


ব্যয়ের সাহায্য নিই । অৰ্থাৎ 


স্পেসিকিকেশনের মান= যঃ ="প্লিস্থ-এরিয়। রেট্‌ (টাক৷/বৰ্গমিটার) 


অথবা, 


= নিৰ্মাণ-ব্যয় _ দন: ৰ 
স্পেসিফিকেশনের মান -দ্বন-পরিমাণ _ খন পরিমাণ রেট (টাকা/ঘনমিটার) 


মানদণ্ড সর্বক্ষেত্রে একরকম হওয়া উচিত। তাই প্রসঙ্গত: আমর বলে রাখি 
) নির্মাণ-ব্যয় বলতে আমর! ক্টিন্জেন্সিকে বাদ দিয়ে হিসাব করবো, 
(২) প্রিশ্থ-এরিয়ার ক্ষেত্রে আমরা প্লিস্বের ৬২ মি. মি. অফ্‌সেট-সমেত হিসাব 
করবো এবং যে বারান্দার উপর ছাদ আছে, অথচ পাশে দেওয়াল নেই তার 
ক্ষেত্রকলের অর্ধেক গ্রহণ করবো এবং (৩) ঘন-পরিমাণ হিসাব করার সময় 
বনিয়াদের কংক্রিটের উপরিভাগ: থেকে জলছাদের উপরিভাগ পর্যন্ত হিসাবে 
ধরবো (অর্থাৎ বনিয়াগের কংক্রিটের গভীরত| এবং প্যারাপেটের উচ্চতা হিসাবে 
ধরবো ন!) ৷ (৪) এ ছাড়া ঢালু ছাদ থাকলে ওয়াল-প্লেট ও মট্কার মাঝামাঝি 
পৰ্যন্ত উচ্চতাকেই বাড়ীর উচ্চতা বলে ধারে নেব | 
স্থতরাং, আলোচ্য উদাহরণে স্পেসিফিকেশনের মান দুই ভাবে প্রকাশ করা 


চলতে পাৰে-_ 
(১) প্রস্থ-এরিয়া রেট ৪২০৮৪ (টাক।/বৰ্গমিটার) ৷ 


(২) ঘন-পরিমাণের রেট 2’ = ১২১'৩১ টাক।/ঘনমিটার) । 


১৭৯২০ 


ৰ ৰাস্ত-বিজ্ঞান 


লিভিক্স অহস্পেল্প ভুললনাসুণ্লল্ৰু = $ আলোচ্য বাড়ীটির 
কোন্‌ অংশ তৈরি করতে কত খরচ পড়বে এবং কোন্‌ অংশ মোট খরচের কন্ধ 
শতাংশ, তা! আমর! হিসাব ক'রে দেখতে পারি। চিত্র_134-এর ক্ষেজে 
আমর! ঘেভাবে বিভিন্ন অন্ধগুলিকে শ্রেণীতৃক্ত করেছিলাম, বর্তমানে সেভাৰে 
না ক'রে আরও বিস্তারিতভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হ’ল। এই সঙ্গে প্রতি 
বর্গফুট প্ৰিত্-এবিয়ার কোন্‌ বিষয়ে কত খরচ হয়েছে, তা-ও আমরা লিপিবদ্ধ 
করলাম ৷ 


বিভিন্ন অংশের খরচ 
৬ 
ক্রম বিষয় খরচ | মোট প্রতি বৰ্গমিটাৰে 
| খরচের 
। শতাংশের প্রিস্থ-এবিয়াৰ খরচ 
১. | মাটির নিচেকার অংশ | ২৭৭৯%৫০৷ ১৩% | ৫৩৪৭ 
২ |প্িন্থ ওভি.পি.সি . | ১,২৫৫৪৫| ৬% ২৪৩৩ 
৩. ! একতলায় গীথ্‌নি ও পলেস্তারা | ৬,৭৭৫"৫৮৷ ৩১% ১২৯৮৫ 
৪ | ছাদ ব্যতীত আর. সি. কাজ 1: ৯৬৬৬৯ 9৪% ; ১৮৭৬ 
| ছাদের কাজ | ৩,০৫৬'২% ‘১৪% 1 ৫৯২১ 
৬. | জলছাদের কাজ ১,৫৮৫৪৫]:৭% 1 ৩৭২ 
|| 
৭ জানালা|-দরজার কাজ ৩,৬৫১৭৪ ১৭% ৷ ণ্‌০'৭৫ 
৮ মেঝে-সংক্রান্ত কাজ 5,২০৪"৭৭| ৫%, ২৩৩৬ 
৯1; সমাপক কাজ €৩৩"৭৮৩% ১০৪১ 
২১,৭৩৯-১৬ ১০০%; ৪২৭৮৬ 
সম 


সিডিউল্‌ অফ-কোয়াটটিটির লাহাব এখন মাল-মশংলার পরিমাণ নিৰ্ণর্ করা 
. অর্থাৎ কোয়াট্টিটি-সার্ভের হিসাব করা কঠিন নয়। কিন্তু এই পর্যায়ে একটু 
আত্মসমীক্ষা কর! দরকার মনে হচ্ছে। 

আগেই বলেছি, বর্তমান কালে অর্থাৎ এই ১৯৭৭ সালে বাস্ত-বিজ্ঞান 
আমাদের দেশে আছে সেই ‘হাল-জারু-হাতিমি'র পর্যায়ে । ষাকে বলে উত্চর় । 
আমাদের বাষ্ট: নির্দেশ দিচ্ছে মেব্্রিফ পদ্ধতি গ্রহণ করতে, কিন্তু সারা দেশ তা 


বাস্তব উদাহরণ ৩০৩ 


এখনও গ্রহণ করে উঠতে পারেনি। লোহার চড়, খ্যাঙ্গেল, জয়েন্ট অথবা 
এযাসবেস্টস্‌ যখন কিনতে যাই তখন ফুট-ইঞ্চির হিসাব অচল, আবার দরমা, বাশ 
এমন কি কাঠ কিনতে গেলেও দেখি হিসাব মেট্রিক পদ্ধতিতে হচ্ছে না। 
সরকারী বিভাগে সর্বত্র মেট্রিক পদ্ধতি চলছে, কিন্তু বেসরকারী কাজে, বিশেষ করে 
মফঃস্বল শহরে ও গ্রামে মিস্ত্রি, মজুর, ছুতার সবাই ফুট-ইঞ্চির হিলাব আজও 
আকড়ে আছে। এমন কি অনেক অনেক সরকারী বিভাগও আজ পর্যন্ত মনে 
প্রাণে মেট্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করেনি। তাই তাদের প্ল্যানে ঘরের মাপ দেখছে 
পাই ৩৬৫৮ মি. ১৩০৪৮ মি. যা নাকি আসলে ১২/--০/১৫১০//--০% ঘরের 
মাপ। আন্তরিকভাবে মেট্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করলে এ সরকারি গ্ল্যানে ঘরের 
মাপট। হওয়া উচিত ছিল ৩'৭ মি. ৮৩ মি, | 

এত কথা বলছি এজন্য যে, আমরা এ পৰ্যন্ত যে-সব প্র্যান নিয়ে আলোচনা! 
করছি তা৷ মবই পুরানো হিসাবে অর্থাৎ ফুট-ইঞ্চির হিসাবে আকা।। প্রাকৃকলন 
ৰা এস্টিমেটও করেছি পুরানো নিয়মে__ শুধু শেষ কলাফলটা মেট্ৰিক হিসাবে 
রূপান্তরিত করে নয়৷ হিসাবের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছি। ইতিপূর্বে চিত্র-134 
নক্সায় যে প্রাক্কলন করেছিলাম সেটাও এ ভাবে এবং তার কোয়ান্টিটি সার্ভেও 
করেছি একই পদ্ধতিতে । এবার আমর! উভয় পদ্ধতিতেই কোয়াটিটি সার্ভে 
করে দেখব। তাতে যেসব প্রাচীনপন্থী ব্যক্তিরা এখনও ফুট-ইঞ্চির হিসাবে 
কাজ করছেন তারা এ-গরন্থের সাহায্যে হিসাবের মান প্রভৃতি বুঝতে পারবেন 
নিজের বাড়ির কোয়ার্টিটি সার্ভে করতে পারবেন। তবে সেইসব গ্রাচীনপন্থীকে 
একটি হু সিয়ারীও শুনিয়ে দেওয়া ভাল; এই গ্রন্থের ভবিষ্যৎ সংস্করণে, যদি আদো 
হয়, ও জাতীয় হিসাব আর দেওয়া হবে ন| স্থতরাং আজও যদি মনে প্রাণে 
মেট্রিক-পদ্ধতি গ্রহণ না করে থাকেন তবে ‘অবিলম্বে অবহিত হউন, বিলম্বে 


হতাশ হইবেন ৷’ ' 


কোয়াৰ্টিটি সার্ভে (মালের হিসাব) প্রাচীন ও নবীন পদ্ধতি 


মালের নাম 


পরিমাণ হিসাবের মান (প্রতি) ৯ সালের মাক 
প্রাচীন পদ্ধতি নবীন পদ্ধতি 

(১) সিমেণ্টঃ 
কংক্রিট (৬ £ ৩: ১) ২৮৭ ঘ. ফু. % ঘন ফুটে ১৬ ঘ. ফু, হিসাবে ৪৬ ঘ, ফু 

৮'১২ঘ. মি. ঘনমিটারে *'১৬ঘ. মি. এ ১:০০ ঘ মি; 
কংক্রিট ।৪ 2 ২ £ ১) ২৫৪ ঘ. ফু % ঘন ফুটে ২২'৫০ ঘ. ফু. ত ৫৭ এ 

৭'১৯ ঘ. মি. ঘুনমিটারে ০২২৫ ঘ. মি ঞঁ ১৬১ এ 
ই" পলেস্তারা (৪: ১) ১৬৬ ব. ফু % বৰ্গফুটে ১ ঘ. ফু. গ্ৰ ২ ৰ 
১২মি.মি. এ এ ১৫৪২ ব. মি, % বৰ্গমিটারে * ৩৬৬ ঘ. মি. এ = > পি 
হু’ পলেস্তারা (৬ £ ১) ১৭৮০ ৰ. ফু. % বৰ্গফুটে ০:৮৬ ঘ.ফু. এ ১৫ এ 
১২মি.মি. এ এ ১৬৫৩৬ ব.মি. | % বর্গমিটারে *'২২ ঘ. মি. এ ০৩৭ এ 
৫ পলেন্তারা (৬ £ ১) ১১৮০ ব. ফু, % বর্গফুটে ১:২০ ঘ. ফু, এ ১৪ এ 
১৯মি.মি, এ এ ১০৯৬২ ব. মি. | % বর্গমিটারে ০৩৬৬ ঘ. মি. এ সন = 
8৮ এ 08) ৭৫৬ ব..ফু | % বর্গফুটে ৭৬৫ ঘ. ফু. এ ৪ এ 
৬মি.মি. ও এ ৭:২৩ ব. সি. | % বৰ্গমিটারে * ১৯৮ ঘ. মি এর ১৪ ও 


মালের নাম 


পরিমাণ হিসাবের মান (প্ৰতি) মালের পরিমাণ 
প্রাচীন পদ্ধতি নবীন পদ্ধতি 


নীট সিমেন্ট ফিনিশিং 


১০৩৪ ব. ফু. % বর্গফুটে ০২৫ ঘ. ফু. হিসাবে চখ ২'৫৬ ঘ. ফু. ৮ 
৯৬০৬ ব. মি. % বর্গমিটারে ০*৭ ঘ.মি. এ বস ণ০্৬ ঘ. মি. 
হের নান ৬:১৯ | ১৫৮৫৭ | % খুটি ৫১৪, তি, -- 
৪৪৮৫ ঘ. মি. ঘনমিটারে ৮০৫৫ ঘ. মি. প্র লি ২:৪৭ এঁ 
ই 6:3) ৬১ বর্গফুট % বৰ্গফুটে ৩ ঘ. ফু. ঞ্ ১৮৩ এ ড় 
ঞ্জ ১২৫ মি. মি. এ ৫৬৭ ব্‌. মি. % বৰ্গমিটারে ০৪১৪ ঘ. মি. প্র 5 ০০৫ ত্র 
২২৩৩৩ ঘ. ফু. ৬৪৫ এ; 
ই ==১৭৯ হন্দর স==৯'৬৩ টোন _ 
২) মোটাদান৷ ৰালিঃ ই 
আর. সি. (১২১) | ২৫৪ ঘ. ফু % ঘনফুটে ৪৪ ঘ. ফু. হিসাবে ১১১ ঘ. ফু. ৩২৫ ঘ. মি. 
৭:১৯ ঘ. মি. ঘনমিটারে ০৪৫ ঘ.মি. এ = 
সৰক্ুদান। বালি: 
আর. সি. (৬৩২১) | ২৮৭ ঘ. ফু. % ঘনফুটে ৪৫ ঘ. ফু. হিসাবে ১২৯ ঘ. ফু. ই 
৮১২ ঘ. মি. ঘনমিটারে ০৪৮ ঘ. মি. এ ৩৯০ প্র. 


ই” পলেস্তারা (৪: ১) ১৬৬ ব. ফু. ই % বর্ণফুটে ৪৮০ ঘ. ফু. এ ৮ এ == 
শিশির. উ | ১৫৪২ ক মি, % ব্গম্টারে ১৪৬ ব. মি [= 


হিসাবের মান 


মালের নাম পরিমাণ 
(প্রত) 
২// পলেস্তারা (৬ £ ১) ১৭৮০ ব. ফু. | % বর্গফুটে ৪৮০ ঘ. ফুট হিসাবে ৮৫ ঘ. ফু, ৰ 
১২মি.মি. এ এ ১৬৫৩৬ ব. মি. | % বর্শমিটারে ১৪৬ ঘ. মি. এ == ২৪১ ঘন মি 
8৮৫... প্ৰ ১১৮০ ব. ফু. % বর্ফুটে ৭২০ ঘ, ফুট বৰ ৮৫ প্র = 
১৯ মি. মি. j El ১০৯-৬২ ব. মি. | % বর্গমিটারে ২১৯৬ ঘ. মি. * সা ২৪১ এ 
8 পলেস্তার| (৪ : ১) ৭৫৬ ব. ফু. | % বর্গফুটে ২৬৭ ঘ. ফুট এ ১৯৫৬৬ এ 
৬মি.মি. এ এ ৭০২৩ ব. মি. | % বর্গমিটারে ০৭৯২ ঘ. মি. ও == Fe এ 
১০" ইটের গাঁথনি (৬ £ ১) ১৫৮৫ ঘ. ফু. ঘনফুটে ৩৩ ঘ. ফুট লা ৫২৩ ও = 
২৫০ মি.মি. ও ৪৪'৮৫ ঘ. মি. | ঘনমিটারে *'৩৩ ঘ. মি. প্ৰ == ১৪৮৭ এ 
৫" ইটের গাঁথনি (৪:১) ৬১ ব. ফু, | % বর্গফুটে ১২ ঘ. ফু. বল ৭৩২ এ তক 
১২৫ মি.যি. এ এ ৫:৬৭ ব.মি.'| % বর্গমিটারে ৩৬৬ ঘ..মি. এ -= ৯6 এ 
8০০৫21- 1! 2া 5] পে রে EE EE ৮৫৭ ঘ. ফু. ২৪৩ ঘ. মি. 

(8) এক নম্বর ইট £ ঢ় খনিৰ ===" 
১০ ইটের গাথ.নি ১৫৮৫ ঘ. ফু. | % ঘনফুটে ১১০০ খানি te) ১৭৪৩৫টি ৰু 
২৫০ মি.মি.. ও ৪৪:৮৫ ঘ. মি..| ঘনমিটাবরে ৬৮৯ এ ঞ্র — ১৭৪৪৬টি 
৫" ইটের গাথনি ৬১ ব. ফু. | % বর্গফুটে ৪৬০ ঞ্র ২৮০ হি 
১২৫ মি. মি. এ ৫'৬৭ ব. মি. | % বর্গমিটারে ৪৯৫১ এ & — ২৮০ বৰ 
একরন্দা ইট বিছানে! ৭৭৯ ব. ফু. | % বৰ্গফুটে ৩০০ গ্ৰ ২৩৩৭ ৯ 

৭২৩৭ ব. জি. | বর্গমিটারে ৩২ খানি ঞঁ = ২৩১৬ 

২০০৫২ ২০*৪২ 


ae 


এ৪১-৪।১ 


৬৯৮৮৬ রা হিলীবের নানি ১, ন্্প্মীলের পরিমাণ ই 
কচ, (খণি (৫24৭৮ 2 ধ (প্রতি) ৷ প্রাচীন পদ্ধতি | নবীন পদ্ধতি 
(৫) ৰাম৷ কংক্ৰিটঃ 
ংক্রিট (৬ £৩ £ ১) ১৮৯১২ % ঘনফুটে ৯৬ ঘ ফু. হিসাবে ২৭৫ ঘ. ফু. = 
৮'১২ ঘ. মি. ঘনমিটারে ০'৯৬ ঘ. মি. 257 ৭৭৯ ঘ. মি. 
এ ৪:২১) ২৫৪ ঘ. ফু. % ঘনফুটে ৮৮ ঘ. ফু. তাত ই 
৭১৯ ঘ. মি. ঘনমিটারে ০৮৮ ঘ মি. ঞঁ (= __| ৬৩৩ ও 
[635 তৰ ১৪১২ এ 
(৬) ঢালাই লোহ! ই 
ছাদ ব্যতীত আর.সি. কাজ টুর ১:১২ কই, 
ছাদের আর. সি. কাজ ডক তানুভাতী 
জানালার গরাঁদ ও ক্ল্যাম্প ৩৬২ এ [দু এ 
১২৬৪ ঞঁ ‘a> এৰ + 
(৭) শাল কাঠ ঃ ! 
চৌকাঠ ১৭৯৪ ঘ. ফু. * ৫০৮ ঘ. মি. 
(৮) সেগুন কাঠ £ 
১২ প্যানেল পাল্লা মতৰ ১২৮ চওড়া হিসাৰে ৬১২৫ ঘ. ফু. চে 
৩৭মি,মি.এ এ ৪৫৫ ব. মি. ৩ মি.মি. এ ৯ চৰ্ত খিনি! 
১” ফিক্সড, লুভার এ ১০৬ ব. ফু. ১"চওড়া এ BEES হে 
২৫মি.মি.এ এ ৯৮৫ ব, মি. ২৫ মি.মি. এ ১০ হি 
১” ফ্ৰেমড্‌-ব্যাটেন এ ২৪ ব. ফু. | ১” চওড়া কও FL সন্ত পল 
২৫মি.যি-এ এ ২২৩-ব, মি. ২৫ মি. মি. এ-ও ০ রিক্ত 
১” ‘হ'-ব্যাটেন এ ৩২ ব. ফু. ১” চওড়া এ হন্ডনজ" এী এ 
২৫ মি.মি. এঁ অ ২:৯৭ ব. যি. ২৫ মি.মি. এ এ ৰ সি 
১৯'৬৩ ত্র 1০৫৫ জকা 


হিসাবের মান 
(প্রতি) প্রাচীন পদ্ধতি | নবীন পদ্ধতি 


পরিমাণ 


% বর্গফুটে ওঁ গ্যালন হিসাবে ই ২'২ গ্যালন টি 
% বৰ্গমিটারে ১৬ লিটার হিসাবে == ১০৬৭ লিটার 


৭১৮ ব. ফু. 
৬৬৭০ মি. 


৪৭৮ ব. ফু, % বর্গফুটে ৮৫ ঘ: ফু. হিসাবে ৪১ ঘ. ফু. - 
৪৪৪১ ব. মি. বর্গমিটারে ০০৩৬ ঘ. মি. এ — ১:৫৯ ঘ. মি. 


৪৭৮ ব. ফু. % বৰ্গফুটে ৮'৫ ঘ. ফু. হিসাবে ৪১ ঘ. ফু, — 
৪৪৪১ ব. মি. বর্গমিটারে * ০৩৬ ঘ. মি. এ - ১৫৯ ঘ. মি. 


(১২) ইটের খোয়। ঃ 
জলছাদ 


৪৭৮ ব. ফু. % বর্গদ্বটে ২৭ ঘ. ফু. এ ১২৯ ঘ. ফু. লি 
৪৪*৪১ ব. মি. _ বর্গমিটারে *"১২৫ঘ.মি. এও = ৫'৫৫ ঘ. মি. 


এবার আমরা মালমশল| বাবদ বাজার-দর হিসাবে কত খরচ হচ্ছে তা দেখব। এবং প্রতিটি মালের জন্য সম্পূর্ণ খরচের কত 
শতাংশ খরচ হচ্ছে তা-ও ছু-রকমের হিসাবেই বার করব । আগেই বলেছি, বাজারে অধিকাংশ মালই মেট্রিক পদ্ধতিতে কিনতে পাওয়। 
যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে দর পুরানো হিসাবেও পাওয়া যায়। আমরা দু-রকম হিসাবই দাখিল করছি। লক্ষণীয় দু-জাতের 
হিসাবেই প্রতিটি মালের মোট খরচ অঙ্কশাস্তমতে একরকম হওয়ার কথা» কিন্ত বাস্ত-বিজ্ঞান যেহেতু “পিওর ম্যাথমেটিক্স’ নয়, বাব- 
হাঁরিক বিজ্ঞান, তাই সামান্য অদল বদল অনিবাৰ্য, এবং ত হয়েছেও ৷ 


4০ 


"2৮ 


b 


মালের নাম পরিমাণ | দর | মান (প্রতি)| খরচ (টাকায়) লতা 
| মেট্রিক : পুরাতন | মেট্রিক | পুরাতন 
১৩০০২৬৬১০৪৬ 44৯4-83-1২ ২ == | 7-2- ] 
(১) সিমেন্ট ১'৭৯ হন্দর ১৮২৯ | হন্দর — 1-২৭৪ | = | ১৫৬ 
৯৬৩ টোন | ৩৬০-০০ টোন ৩৪৬৯ — ১৫৯৬ —.| 
(২) মোটাদান| বালি ১১১ ঘ. ফু. ১৪৮০০ | % ঘনফুট 2 ENE 37 ০৭৫ 
৩২৫ ঘ. মি. ৫২'০০ | ঘনমিটার ১৬৯ | = 2৪, 
(৩) সরুদানা বালি ৮৫৭ ঘ. ফু. ৭৬০০ | % ঘনফুট ক ০ ২৯৯ 
২৪৩ ঘ. মি. ২৭:০০ | ঘনমিটার ৬৫৬ ২ ০০152 
(৪) এক নম্বর ইট ২০০৫২টি ২৫০০০ | হাজার ৯: ৫০১৩ সি | ২৩ 
২০০৪২টি ২৫০০০ | হাজার ৫০১১ — ইত 
(৪) ৰামা খোয়া ৪৯১ ঘ. ফু, ১৫৬০০ | % ঘনফুট === ৭৬৬ ত ৩৫২! 
১৪১২ ঘ. মি. ৫৫'০০ | ঘনমিটার ৭৭৭ = ৩৫৭ -= 
(৬) ঢালাই লোহা ১২৬৪ হন্দর ৯১'০০ | হুন্দৱ == ১১৫০ == ৫২৯ 
৫'৯১ কুইন্টাল ১০০০০ | কুইণ্টাল ১০৬৪ — ৪৯০৭ -- 
(৭) শালকাঠ _ ১৭৯৪ ঘ, ফু. ৪০০০ | ঘনফুট | সক ৭১৮ | _ | ৩৩০ 
*'৫১ ঘ.মি. ১৪০০%০০ | ঘনমিটার ! ৭১৪ | -=- ৩২৮ - = 


১১৮৬০ | ১১৭৩৬ | ৫৪:৪৮ ৫৩৯১ 


১8৪৪৪ ৮৯৮ 


মালের নাম 


৭৩০৩৩ 


(৮) সেগুন কাঠ | ১৯৬৩ ঘ, ফু, 


*'৫৫ ঘ, মি, ২৪০০*০০ 
(৯ রঙ ২'২ গ্যালন ১২৫০০ ৰ 
১০৭ লিটার ২৭,* | লিটার 


(১) সুৱকি _ প্রি ১২৫০০: % ঘনফুট 
১৫৯ ঘনমিটার ৪৪.০০ | ঘনমিটার 


(১১) চুন ৫২০০০ | % ঘনফুট | 
১৫৯ ঘনমিটার ১৪৮০০ | ঘনমিটার 
(১২) ইটের খোয়া ১২৯ ১২» ঘনফুট ১৬০০০ | % ঘনফুট | 
৫৫৫ ৩৮০০ | ঘনমিটার | 
১৩৮৫৯ 
অপব্যয় এবং কালিচুন, জু, কজ| ইত্যাদি বাবদ আস্মানিক ২২% ৩৪৯ ৩৪৬ 


১৪৩৩২ ১৪২০৫ 


| মেট্রিক হিসাব ও পুরাতন হিসাবের গড় ১৪২৬৮ 


৬৪০৮ ৬৩৬৬ 


বাস্তব উদাহরণ ৩১১ 


আমনুজায 2 ধরা যাক এ বাড়িটি আমরা মজুরি-ফুরনের চুক্তি অর্থাৎ, 
আইটেম-ওয়ারি রেটে কোনও ঠিকাদারের মাধ্যমে করাচ্ছি। ভার মানে, 
মাল-মশজা আমরা কিনে দিচ্ছি এবং ঠিকাদারকে শ্রমমূল্য-বাৰম আইটেম- 
ওয়ারি দাম দিচ্ছি। সচরাচর হেড-মিস্ত্রির এই জাতের ঠিক| নেয়। মন্জুরি- 
ফুরনের চুক্তির জন্য সরকারি পি. ডবলু. বিভাগের অর্থাৎ পূর্ত-বিভাগের কোনও 
সিডিউল নেই ৷ আমরা বাজার-দর (ডিসেম্বর ১৯৭৭) হিসাবে একটা এস্টিমেট 
খাড়া করছি। বস্তুত একটি চালু বড় কাজের হেড-মিস্ত্রীর কাছ থেকে এই 
রেটগ্ুলি সঙ্কলিত। এটি সর্বজনগ্রাহ্থ নয় তা বোধকরি বলাই বাহুল্য । অনেক 
বড় বড় ঠিকাদার একই মিস্ত্রিকে পর পর কাজ দিয়ে যান, বিহার থেকে মজুর 
সংগ্রহের জন্তু অগ্রিম দেন এবং নানান স্থবিধা দিয়ে থাকেন; সে-সব ক্ষেত্রে 
লেবার কণ্ট ক্টর মূল ঠিকাদারের কাছে যে রেট দেন, আপনার-আমার কাছে 
তার চেয়ে বেশি রেট দেবেন এটাই স্বাভাবিক । এই যে রেট আমরা হিসাবে 
ধরছি তার সর্ভগুলি ছিল £ 

(ক) মাল-মশ লা বাড়ির মালিক নিজ ব্যয়ে সংগ্রহ করবেন এবং কার্যস্থলের 
অন্যুন €* ফুটের মধ্যে যোগান দেবেন। মাল-মশংলার নিরাপতার দায় 
মালিকের । 

() ভাড়ার বাশ, দড়ি, শাটারিঙের তক্তা-পেরেক, কাজের জন্য জল- 
সরবরাহ, মিক্সিং মেশিন ভাড়া ও ভাইত্রেটারের ভাড়া ইত্যাদি বাবদ খরচ 
মালিক পক্ষের। 

(গ) কাজ চলাকালীন প্রতি ১৫ দিন আংশিক পেমেণ্ট করভে হবে। 
অর্থাৎ খোরাকি'র যোগান দিতে হবে । 

(ঘ) বালি চেলে নেওয়া, জমি সাফা কর! (কাজের পূর্বে এবং পরে ), 
বনিয়াদে জমা জল তুলে ফেলা, কর্পোরেশন অঞ্চলে হলে ফুটপাথ দখল করার 
ভাড়া দেওয়া ইত্যাদি সব খরচ মালিকপক্ষের ৷ 

লেবার কণ্ট্]াকৃটরেরা আজও বৰ্গফুট, ঘনফুট বোঝেন, মেট্রিক-পদ্ধতি নয়, 
রেটও সেইভাবে দেন। ফলে সরকারী নির্দেশ সত্বেও এখানে পুরাতন হিসাবেই 
প্রাকৃকলনটি তৈরী করা হ'ল। আরও একটা কথা-_মজুরি-স্কুরনের চুক্তিছে 
মিস্ত্রির থে রেট দেয় তার সর্তগুলি একটু অন্ত ধরনের, তাতে মাপ নেবার 
পদ্ধতিতেও কিছু তফাৎ আছে। যেমন গাথনি বা পলেস্তারার মাপ নেবার 
সমর জানালা-দরজার ফোকর আদে বাদ যায় না__ওরা বলে সলিড, মাপ' ' 
নিভে হৰে। নিয্নলিখিত ছিলাৰে সেইভাবে ‘সলিড, মাপ’ই লেখা হয়েছে। 


চিত্র_162-এর বাড়িটির মজুরি ফুরান চুক্তির প্রাক্কলন 
কাজের পরিমাণ দ্র ! মান 
bk (টাকা); _ (প্রতি _ 


(১) বনিয়াদে মাটি কাট! ৬৫০ ঘনফুট ৷! ৮০% ঘনফুট ৫২ 

(২) ওঁ একরদ্দা ইট বিছানো ৩৩০ বর্গফুট ৫ % বর্গফুট ১৬ 

(৩) এ ঝামা কংক্রিট (খোয়| ভাঙা বাদে) | ১৬৭ ঘনফুট ৩০ | % ঘনফট | *&, 
গ্ৰ 


(৪) ও গাথনি (কিওবিং সহ) ২৮২ ও ২৫ 
(৫) প্লিহ্থে গাথনি (এ) ২০৩ এ ২৫ ৫১ 
(৬) মাটি ভরাট করা ও দুর্মুশ করা ৫৪* উই | ৫০1% ঘনফুট | ২৪ 
(৭) ভ্যাম্প প্রুফ কোর্স ১১৩ বৰ্গফুট ২০1 % বর্গফুট ২৩ 
(৮) একতলায় গাথনি (সলিড মাপ) ১৩৩০ ঘনফুট | ৪০ বে ঘনফুট ৫৩৪ 
| (৯) ৫" দেওয়াল (৪. ৯১ বৰ্গফুট | ২৫% বর্গফুট | ২৩ 
১০) 


সহ ৬৫ ফুট ve ফুট ৯৮ 
| 0:৯ ছাৰ লক, ডাক ইঃ ও এ) | ১৮, কর | «৫% বাট | = 


1 (১১) ৪৪২" ছাদ ঢালাই (এ তা ৫৬০৭ এ te চাল, ৩০৮ 
| (১২) চৌকাঠ তৈরী বরা ১৬্ঘনফুট | ৬. ঘনফুট : | ১৮ 
| ও দেওয়ালে খাড়| করে বসানো ১৮টি ৩৫০ | প্রতিটি | ৬৩ 
| 0১৩) ক্ল্যাম্প লাগানে| ও দেওয়ালে বসানো ৭৮টি ১'২৫ এ 
| (১৪) জানালায় গরাদ বসানো | 
| (আইটেম ১২ অন্তভূক্তি) 
(১৫) জলছাদ ঢালাই, পেটাই (খোয়৷ ভাঙা 
| বাদে) ৪৭৮ বৰ্গফুট | ৬৫ | % বৰ্গফুট | ৩১৭ 
| (১৬)ক ২” পলেস্তার। (৪ £১ ) প্রিস্থে ১৬৬ এ ১১ এ রর 
খ ই" এ ৬১) দেওয়ালে (সলিড )২০৩৯ ও | ১২ ঞ্র ৮৮ 
গ্‌.ই” এগ উর ১৪৩৯ ও ১২ এ Lag 
ঘা গ্ৰ (৪১১); ৷ ঞ ৭৫৬ এ ১২ এ ৰ 
| ও নীট সিমেণ্ট ফিনিশিং এ ১০৯২৭ এ ৩ এ টি 
| (১৭)ক মেঝেতে একরদ্দ৷ ইট বিছা ৪৪৯ ও ৫ এ টা 
খ ৩! মেৰে ঢালাই 7880৬ ত্র is 
গ উপরিভাগ মেজে দেওয়| (১৬৬ অন্তর্ভূক্ত ৪৮৭ ও | == | 
| (১৮)ক প্যানেল পাল্লা ঝোলানো সমেত ৪৯. ও ২৫০ বর্গফুট HE 
| খ ফিক্সড লুভার ও ঞ্র চি৷ ৩১৮ 
গ ফ্ৰেমড়ব্যাটেন এ এ 1২113: এ ৰ 
ঘ ‘হ'ব্যাটেন ৰ ৩২ ও 1১৭৫ এ 5 
(১৯) দুই কোট চুনকাম (সলিড মাপ) ২২১৩ এ | ইট, |} % বর্গফুট | ৫৫ 
(২০) কলার ওয়াশ. (এও ৫৪১ ক | ৩০০ ঞ Ea 
(২২) কাঠে রঙ কর! (দুই কোট) ৭১৮,০৩ ৬1০০ রী ৮১1৮8 
| (২২) জলছাদের জন্তু আধলা খোয়া ভাঙা ১২৯ ঘনফুট ১২:০০ | .% ঘনফুট | ৯৫ 
(২৩) মেঝে ও বনিয়াদে ঝামা খোয়া ভাঙা | ২৫৪. ও ২০. 37115 
(২৪) আর. সি. কাজের জন্য ও ও ২৫৮ এ ১৪০০ ঞঁ | ৩৬, 


ভারার বশ, সেণ্টারিং তক্তা, মিক্সিং মেশিন ভাড়া, )আ?ঃ ১ 
কার্যস্থল পরিষ্কার কর! ইত্যাদি খুচরা কাজ বাদ | Et ততমত 
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তাহলে, জমির দাম, তত্বাবধানের খরচ, নিযুক্ত ঠিকাদারের লভ্যাংশ 
ইত্যাদি বাদ দিলে অর্থাৎ শুধু মাল-মশ.লা ও মজুরির যোগফলে বাড়ির খরচ 
হচ্ছে ১৭,৮৩৮'০০ এবং তার হিসাবটা হচ্ছে £ 
মাল-মশ.লা বাবদ খরচ= ১৪,২৬৮... ৮০ শতাংশ 
মজুরিবাবদ * এ ৩১৫০০-:---২* শতাংশ 
১৭,৮৩৮ 
অথচ পি. সি. সিডিউলের হিসাবমতো। ( পৃঃ ৩০* ) নির্মাণ-ব্যয় হয়েছিল 
২১,৭৩৯০০ টাকা ফলে বোঝা যাচ্ছে বাকি (২১৭৩৯ _১৭৮৩৮-- ) 
৩৯০১০ টাকা হচ্ছে: নিযুক্ত ঠিকাদারের ঘর-খরচ, লভ্যাংশ, তত্বাবধান 
ইত্যাদি । আমরা বিভিন্ন প্রকারের চুক্তির তুলনামূলক আলোচনার সময় 
আগেই বলেছি (পৃঃ ২২৮) ঠিকাদার নিযুক্ত করলে খাটা-খাটনি কম হয়, দুর্ভাবনা 
কমে কিন্ত খরচ পড়ে বেশি । সেট! এবার হাতে-কলমে হিসাব কষে বোঝা 
গেল৷।৷ এই স্থযোগে আমরা আর একবার শতকরা অন্লুপাতট| সম্ঝে নিতে 
পারি__অর্থাৎ, পূৰ্ণ নির্মাণ-ব্যয়ের হিসাবে ওঁ তিনটি অংশের শতকরা 
অনুপাতটা এক্ষেত্রে কত হচ্ছে । সে হিসাবটা এই রকম ; 
মাল-মখ! বাবদ খরচ ১৪,২৬৮০ ০" পূর্ণ ব্যয়ের ৬৫৬ শতাংশ 


মজুরিবাবদ খরচ == ৩৫৭০-০-০এ ১৬৪ এ 
ঠিকাদারের প্রাপ্য == ৩১৯০১০০৭৮০৭ এ ১৮৪ ঞঁ 
/ ২১)৭৩৯*০০৯ তৰী San NE 


স্থানিটারী এট্টিমেট £ এ পর্যন্ত বাড়ীটির নির্দাণ-বায় বোঝাতে আমর! 
২১,৭৩৪"০০ টাকা অঙ্কটার উল্লেখ করেছি । এর ভিতর মলমৃত্র-নিষ্কাশন-ব্যবস্থা, 
পানীয় জল-সরবরাহ-খরচ, ইলেকট্রিক্যাল নাইন বসানো, জমির দাম, রেজিট্টি 
করা ইত্যাদি কিছুই ধর! হয়নি। পরবর্তী অংশে : নির্মাণ-বায়ের সঙ্গে এই 
খরচগুলি যুক্ত করে যে টাকার অঙ্কটা পাওয়া যাবে, তাকে আমর! 'পূর্ণ-নির্মাণ 
ব্যয়’ বলব। এ যুগ স্পেশালাইজেশনের ৷ আগেকার দিনে একজন বাস্তকারই 
সর কাজ দেখতেন, করাতেন। এখন সচরাচর সরকারী কাজে ভিন্ন ভিন্ন 
বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে। যে সিভিল এপ্রিনিয়ার ব্যয়-বরাদের জন্য এস্টিমেট 
দাখিল: করেন তিনি একটা শতকরা হিসাবে__মলমৃত্র-নিষ্াশন, পানীয় জল 
সরবরাহ, ইলেকট্রিক্যাল কাজ প্রভৃতির জন্য টাকা ধরেন। স্থতরাং এই 
শতকরা হার সম্বন্ধে অন্তত আমাদের ধারণাটা থাকা দরকার। প্রথমে এই 
বাড়ীটির মল-মূত্র নিষ্কাশনের জন্য কী পরিমাণ খরচ হতে পারে দেখা যাক। 


৩১৪ বাস্ত-বিজ্ঞান 


বাড়ীটিতে মাত্ৰ দুটি কামরা ৷ আম্গমানিক ৫/৬ জন লোক এ বাড়ীতে বাস 

করতে পারে। তবু ভবিষ্যতে বাড়ীটি বড় কর! হতে পারে এবং কোন 
' উত্লবের দিনে বাড়ীতে হঠাৎ কিছু বেশী লোকও সাময়িকভাবে এসে পড়তে 
পারে। এইসব কথা ভেবে আমরা অন্তত দশজনের উপযুক্ত একটি সেপটিক 
ট্যাঙ্ক তৈরী করতে চাই। প্রেসিডেন্সি-সার্কেলের স্টাপ্ডার্ড ড্রইং অন্থপান্ডে 
এমন একটি সেপ(টিক-ট্যাঙ্কের নির্মাণ ব্যয় (এপ্রিল ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ৩৮, আইটেম 
৩৭) ১৩৬২০০ টাকা ৷ তার স্পেসিফিকেশন নিয়োক্ত প্রকার : 

(১) ‘দশজনের উপযুক্ত একটি স্য্যাঙাৰ্ড সেপটিক ট্যাঙ্ক নিৰ্মাণ ৷ প্রয়োজনীয় 
ইটের গাথনি ৫০ সে.মি.) ৩৭ সে.মি. ২৫ সে.মি. (সিমেণ্ট-মশল| ৪ : ১)। 
তলায় ১৫ সে.মি. গভীর (৬: ৩: ১) ঝামা কংক্রিটের সিমেন্ট-কংক্রিট, তাৰ 
নিচে এক-নদ্দ। ইট। ১৯ মি.মি, গভীর (৪ : ১) পলেস্তারা করতে হৰে 
ভিতরের, দেওয়ালে এবং মেঝেতে । নীট সিমেন্ট ফিনিশিং সহ ৷ ননক্মায় 
নিদিষ্ট ১৫ সে.মি এম্‌ ড্ৰুটি বসানো। টাংকির উপর ১৮ সে.মি. গভীর আর. 
সি. ল্যাব (৪ £ ২ £ ১) পাথরকুটির কংক্রিটসহ এবং নক্সা-বর্মিত লোহার ছড় 
ও শাটারিংসহ। স্যাবে ৬ মি. মি. গভীর (৪ : ১) পলেস্তাব| সবদিকে করতে 
হবে। উপরে ছুটি ৪৫ সে.মি % ১. সে.মি. ঢালাই লোহার ম্যানহোল কভার 
(ওজন €* কে. জি. প্রতিটি) ৷ প্রয়োজনীয় মাটি কাটা, বনিয়াদের জল নিকাশ 
ইত্যাদিসহ, এবং নন্মাবর্ণিত ইন্লেট চেম্বার (৬১ সেমি.৬১ সেমি. ১৫ 
৭৬ সে,মি.) নির্যাণসহ -.. --১টি হু, ৰ 


ৰ ১,১৩৬২”০৯ 
(২) পোর্সেলিনের উড়িয্যা-প্যাটাৰ্ণ পায়খানার প্যান 
(৫১ সে.মি. ৪. সে.মি.) সংলগ্ন পাদানিসহ__ 
সরবরাহ করা এবং মেজেতে বসানো ১টি চু ১৯৩"০০ 
(৩) ৬৫, মি. মি. ভেণ্ট পাইপ ও কাউল ‘ৰ [ৰ ৪৪০০ 
(৪) €* মি. মি. সয়েল পাইপ তমিটায়ি। 1) 7 কত ১382৪ 
(6) কাচা সোক্পিট (খোয়া-ভতি) ১টি 4, কাত 
১১৭৮৮৬ ৩ 
কটিনজেন্সি আনুমানিক ৫% টি 


অৰ্থাৎ এ-ক্ষেত্ৰে নির্াণ-ব্যয়ের ৮২% 
পানীয় জল-সরবরাহের এন্টিনেট 2 ধর! যাক, রাস্তায় পানীয়-জলেৰ 
‘* মিমি. ব্যাসেৰ পাইপটি বাড়ী থেকে ৬ মিটাৰ দূরে আছে। আরা 
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সনানঘরে ১২ মি. মি. ব্যাসের একটি মাত্র কলের ব্যবস্থা করেছি। আমাদেৰ’ 
খরচের খতিয়ানটা তাহলে এই রকম : 
(১) রাস্তার মেন লাইনের সঙ্গে (লাইমেন্সপ্ৰাণ্ত ঠিকাদার দ্বারা) 
ফেরুল কানেক্শন_-৪৫ সে. মি. দীর্ঘ পাইপ, লেড পাইপ, 
এবং দু'প্রান্তে ব্রাশ-কাপ্রিং সহ (১২ মি. মি.) ১৭২৫৬ 
(২) রাস্তার ফেরুলে ড্রিলকর| এবং ব্রাস-ফেরুল সরবরাহ ও 
লাগানো ৬১০৯ 
(৩) মাটির নিচে ১৯ মি. মি. গ্যালভানাইজড, পাইপ পাতা 
(সরবরাহসহ) আনুমানিক ১০ মিটার ১৩৮৫ দরে ১৩৮৫৯ 
(৪) ১২ মি. মি. গ্যাস্‌ পাইপ পাতা আঃ ৩ মিটার @ ১১'৩: _ ৩৩৯ 
(৫) ১৯ মি. মি. পিটস্‌ ভ্যাল্ব সরবরাহ ও লাগানো! ১টি ৪৩:৪৫ 
(৬) ইটের চেম্বার নির্মাণ ১৫০৯ 
ক্টিন্জেক্সি £% ১৫৪৫ 
৩২৪৫৫ 
অর্থাৎ এক্ষেত্রে পানীয় জল সরবরাহের খরচ মাত্র ১২% 
বাড়ীর পুর্ণ নিৰ্মাণ-ব্যয় £ এক্ষেত্রে পূর্ণ নিৰ্মাণ বায় দাড়ালো 


(১) নির্মাণ-ব্যয় ২১৭৩৯'০* 
(২) মলমৃত্রাদি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ১৮৫৭৮+ 
(৩ পানীয় জল সরবরাহ বাবদ ৩২৫৯০ 
(৪) ইলেকট্রিক্যাল কাজ (আঃ ১*%) ২১৭৪৯ 

২৬,৯৯৫'০০ 


জমির দাম, াম্প-খরচশ্তাংশন ফি ইত্যাদি বাদে” 

মন্তব্য ঃ প্রথম উদাহরণ সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করার পূর্বে আরও, 
কয়েকটি কথা বলা সঙ্গত £ 

(১) এই বাড়ীটি যদি গৃহস্বামী ভাড়া দিতে চান তাহলে স্যাষ্য ভাড়া কত 
হওয়। উচিত? উত্তরে বলব--গৃহস্থামী যদি বাড়ী তৈরী না করে টাকাটা 
শতকরা! ৬'** টাকা সুদে খাটাতেন, তাহলে তাঁর য| আয় হত বাড়ীডাড়৷ 
থেকে তাঁর সেই পরিমাণ দায় হওয়া উচিত। অথব! আরও সহজ কৰে বলা 
চলে সম্পূৰ্ণ নিয়োজিত অর্থের দুইশত ভাগের একভাগ হবে মালিক স্বাধ্য 
ভাড়া। বাড়ীটির পূর্ণ নির্মাণ-ব্যয হয়েছিল ২৬-৯৫'** কিন্তু ওর সঙ্গে জমির 


৩১৬ বাস্ত-বিজ্ঞান 


দাম ইত্যাদি ধরা নেই। আমরা অনুমান করতে পারি যে, জমিটি মিউনিসিপ্যাল 
এলাকায়; কারণ বাড়ী থেকে মাত্র ৬ মিটার দূরে কলের পাইপ আছে; যদিও 
ঠিক কলকাতার কর্পোরেশন এলাকায় নয়, যেহেতু আমাদের সেপটিক ট্যা্ 
বানাতে হুল--রাস্তায় সিউয়ার লাইন নেই। এরূপ একটা প্রটে না হোক 
৩০০০ টাকা কাঠাপ্রতি দাম হবেই ৷ এজন্য আমরা তিনকাঠা জমির দাম 
ও আন্নষঙ্গিক খরচসমেত আরও ১,০৯০, টাকা এ পূর্ণ নির্মাণ-ব্যয়ের সঙ্গে 
যোগ করে জমি সমেত পূর্ণ নির্মাণ-ব্যয় ৩৬,০০০ টাকা ধরতে পারি। সে- 
ক্ষেত্রে মাসিক ন্যায্য ভাড়া হওয়ার কথা ৩৬,০০০ +২০০ = ১৮০০০ টাকা । 

(২) এই প্রসঙ্গে আরও মনে হচ্ছে অমন একটি মিউনিসিপ্যাল এলাকায় 
আমরা যে কাচা সোকৃপিট হিসাবে ধরলাম, এটাও ঠিক হল ন|। বোধহয় 
ওখানে পাকা সোক্পিট তৈরী করাই উচিত ছিল। অর্থাৎ সে-বাবদে খরচ 
"আরও কিছুটা বাড়বে । 

(ও) খাবার-ঘরের উত্তরের দেওয়ালটি দি এখানে না গেঁথে আরও ৪ ফুট 
উত্তরে সরিয়ে গাঁথা হত, তাহলে থাবার-ঘরটির মাপ ৮১৫৬২ এর পরিবর্তে 
হয়ে যেত ১০২/৯৮!। হিসাব করে দেখুন, এজন্য ছাদের খরচ ছাড়! আর 
কোনও আইটেমে বিশেষ কিছু ব্যয়বৃদ্ধি হত না'। ৷ অপরপক্ষে বারান্দার 
৮ ফুট লম্বা দেওয়ালটির গ্রিগ্থ, পৰন্ত গাথ.নিটা সাশ্রয় হত.। বাড়ীর উত্তর 
দিকে অমন একটি বারান্দা খুব কিছু কাজেও লাগবে না_ গ্রীক্মকালে সেখানে 
‘না পাওয়া যাবে দখিণা বাতাস, শীতকালে না৷ পাওয়া যাবে রৌদ্র । সুতরাং 
স্থবিধার তুলনায় সে ক্ষেত্রে ব্যয়বৃদ্ধিটা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। শেষ মন্তব্য 


হিসাবে আমর। এ উত্তরের বারান্দাটির অবস্থিতিকে গ্র্যানিং-এর একট! ক্রটিই 
বলতে পারি। 


দ্বিতীয় উদাহরণ £? 

সমস্যা! £ কোন একটি প্রতিষ্ঠান একজন নৃতন অফিসার নিযুক্ত করবেন, 
ধীর মাসিক বেতন ২০০০ টাকা। কোম্পানি বাড়িভাড়া বাবদ শতকরা 
১ টাকা তীর মাহিনা থেকে কেটে নেবেন। এজন্ত কোম্পানি একটি প্লট 
ক্রয় করেছেন--যার মাপ পূৰ্ব-পশ্চিমে ৪৭ ফুট; উত্তর-দক্ষিণে ৪৬ ফুট। জমিটি 
দক্ষিণমুখী এবং জমির দাম ১০০, টাকা প্রতি কাঠা । 

এছাড়া আর কোন সংবাদ আমাদের জানানো হয়নি এবং বলা হয়েছে, এ 


অফিসারের জন্য একটি উপযুক্ত বাড়ির প্র্যান-এস্টিমেট আমাদের তৈরী করে 
দিতে হবে। 


বাস্তব উদাহরণ ৩১৯ 


সমাধান £ আমর! জানি, অফিসাঁরটি ২০০০ টাকা মাহিনা পাবেন। 
স্থতরাং তিনি মাসিক ২%০ টাকা ভাড়া দেবেন। ন্যায্য ভাড়া যদি ২০০ টাক| 
হয়, তাহলে বাড়ীটির পূর্ণ মূল্যমান হওয়া উচিত ২০০ ৮২০৮৮০৪০১০৯ 
টাকা। ও টাকাটা আমর! এইভাবে ভাগ করতে পারি: 
জমির মাপ=£৭' X৪৬! = ২১৬২ বর্গফুট=৩ কাঠা প্রায় 
(১) অর্থাৎ জমির দাম ৩ কাঠা @ ১০০০ টাকা প্রতি কাঠা. ৩,০০০৷০০ 


(২) রেজিস্ট্রেশন, জলের রয়ালটি ইত্যাদি আনুমানিক ৮০০৯০ 
(৩) মলমৃত্রাদি নিফাশন-ব্যবস্থা ঞ্র ২)০০০%০ 
(৪) পানীয় জল-মরবরাহ ব্যবস্থা এ ১২,১৫৮ 
(৫) ইলেকট্রিক লাইটের লাইন ইত্যাদি ১৪০০৪ 


৮১০০০'৪০ 


সুতরাং বাড়ীটির নির্মাণব্যয় ( কষ্টিন্জেন্সি-সহ )= ৪০,০০০ -৮,০০৯ 
--৩২,০০০ টাকা ৷ পূর্ব অভিজ্ঞতায় আমরা প্লিশ্ব-এরিয়| রেট পেয়েছিলাম 
৩৬.৭৯ ( স্তানিটারী/ইলেকট্রিসিটি ইত্যাদি বাদে )। এবারে আমরা আন্দাজে 
তাই প্রিন্ব-এরিয়৷ রেট, ধরছি ৩৬০০ টাকা । তাহলে প্রস্তাবিত বাড়ির প্রিন্ব- 
এরিয়া হবে ৩২১০০ +৩৬--৮৮৮ বৰ্গফুট । এর ভিতর যদি ১২২% অর্থাৎ 
2 দেওয়ালের ক্ষেত্রফল হিসাবে নষ্ট হয় তাহলে যে বাড়ির প্ল্যান আমরা বানাবো 
তার ফ্লোর-এরিয়া হবে ৭৭৭ বর্গফুট । তার অর্থ মোটামুটি ৭৭০ থেকে ৮** 
বৰ্গফুট ফ্লোর-এরিয়৷ পেলেই আমরা ধরে নেব যে, আমাদের প্র্যানের বাড়িটির 
নিৰ্মাণ-ব্যয় আমাদের পকেট-অন্গপাতে হবে। এবার সেই ফ্লোর্-এরিয়াকে 
আমরা এভাবে ভাগ করতে পারি £ 


বৈঠকথানা ৯! X ১৪!= ৯* বর্গফুট 


শয়ন-ঘর ১নং ye X১৩ ১৯৫ ৮ 
শয়ন-ঘর ২নং, ১৫১%১০৯=৯১৫০ ৮ 
রান্নাঘর 2X w= ৫৪ + 
ভাড়ার-ঘর ৬% ৬া= ৩৬ * 
স্বানঘর ও পায়খানা ৯৮ ৪ ৩৬ ৮ 
করিডর ২৮/১৫ ৬/-০১২০ ৯ 


বাইরের বারান্দা ১১/১১০-১১* ৮ 
৭৯১ বুট 


৩১৮ ৰাস্ত-বিজ্ঞান 


স্লীযান্বিং $ আলোচ্য প্লটটি দক্ষিণমুখী এবং তার 'ক্রণ্টেজ’ ৪৭/--** 
লঙ্কা, অর্থাৎ জমিটির সম্মুখদিক ৪৭/--*। এক এক দিকে ৪/--*/ ক'রে 
যাতায়াতের রাস্তা ছাড়লে বাড়ীর সামনের দিকের এলিভেসান ৩৮০ লঙ্কা 
হবে। অনুরূপভাবে প্রটের গভীরত| যখন ৪৬০, তখন ব্যাক-স্পেস্‌ বা 
পিছনের ফাকা জমি হিসাবে যদি ১০ ছাড়া যায়, তাহ'লে বাড়ীটির 
গভীরতা অনৃষর্ব ৩৬1_-% হবে । এই বিধিনিষেধ এবং সীমারেখার ভিতরে 
আমর! ঘরগুলিকে চিত্র__167-এর মতে৷ সাজাতে পারি। বাঁড়ীটি একতলা, 
তাই ভারবাহী সমস্ত দেওয়ালে ']2'-চিহ্নিত বনিয়াদ এবং বারান্দার দেওয়ালে 
‘০৫চিহ্নিত বনিয়াদ করা৷ হল। ২৫২ পৃষ্ঠাতে বলা হয়েছিল, কোন কোন 
বাস্তকার প্র্যানে আসবাব-পত্রের অবস্থিতি একে দেন; বর্তমান গানে তা 
দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন আসবাব-পত্রের পরিচিতি এ চিত্রটির চিত্র- 


পরিচিতিতে সন্নিবেশিত হ'ল । 
বিভিন্ন দরজা-জানালার পরিচিতিও নিয়ে দেওয়া হ’ল: 

নাম সংখ্যা মাপ চৌকাঠের মাপ পাল্লা 

D €টি _ ৬-৬" শ৩'=-*%" ৪X৩ ১২” প্যানেল পাল্লা 
10, "সেটি ৬২৬৮১৯২/--৯% এঁ এ... এ 
101 ৬-০" ২৬1 ঞ ১ ০-ব্যাটেন এ 
[5 ২টি. ৬০/৮২/7৩৩৮ ৩% এ এ 
ড/. ৩টি 8/-_-০/ ১৫৬1--০% ১210: ফিক্সভ-ল্যুভার ঞ 
5058 KS এ এ এ 
এ ৪টি. ৪/--০১৫২/--৬% এ দাত 


Ws ২টি ৩-০" ৮ ২/০% ৩X২৩ ১ ‘7’-ব্যাটেন পাল্লা 

আলোচন| ৪ ধরা যাক, পূব উদাহরণে আমরা যে ধরনের স্পেসিফিকেশন 
নিৰ্দেশিত করেছিলাম, আলোচ্য উদাহরণেও আমর! সেই জাতীয় স্পেসি- 
ফিকেশন অনুমোদন করলাম। পূবব্তী উদাহরণে আমর! যে অভিজ্ঞতা অর্জন 
করেছি, সেট! কী-ভাবে কাজে লাগানো সম্ভব এখানে তার কয়েকটি নমুনা 
দেওয়া হ’ল। যে বাস্বকারের অভিজ্ঞতা যত বেশী, যিনি যত নিখু'তভাবে 
আন্দাজ করতে পারবেন, কর্মক্ষেত্রে তীর ততই স্থুবিধা হয়-_ঠিকাদারী ব্যবসায়ে 
উন্নতি হয়। আমরা এখানে কয়েকটি প্রশ্নের অবতারণা করছি এবং শুধুমাত্র 
প্ল্যান দেখে পূর্ব অভিজ্ঞতার সাহায্যে কী-ভাবে আমরা আন্দাজে মোটামুটি 
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৩২৭ বাস্ত-বিজ্ঞান 


(১) চিত্র__167-এ প্রদশিত বাড়ীটির নির্মাণ-ব্যয় কত হতে পারে? 
(২) প্রিস্ব, পধন্ত কাজ করতে কত টাকা বিনিয়োগ করতে হবে? 
(৩) যাবতীয় আর. সি. কাজ করতে কত টাকা খরচ হবে? 
(৪) বাড়ীটি শেষ করতে কত হাজার ইট লাগবে ? 
(৫) সর্বসমেত কত টোন মিমেণ্ট লাগতে পারে? 
(৬) সর্ববমেত কত কুইণ্টাল লোহার দরকার হবে? 
(৭) মজুরি-ফুরনের চুক্তি করলে লেবার-কণ্টাক্টরের মোট বিল কত 
হতে পারে? 
একে একে এগুলির সমাধানের চেষ্টা করা যাক : 
(১) নির্মাণ-ব্যয় কত ? বাড়ীটির প্রিস্ব-এরিয়! বা কভার্ড-এরিয়া (প্রিন্ের 
অফসেট ও বারান্দাসমেত) হচ্ছে ৯৫০ বর্গফুট। পূর্ববর্তী উদ্দাহরণে প্লিদ্থ:- 
এরিয়া রেট, ছিল ৩৬:৭৯ টাকা। বর্তমান উদাহরণে যেহেতু আমরা একই রকম 
স্পেমিফিকেশনের কথা ভাবছি, তাই অনুমান করা যায় এই রেট.টি অপরিবর্তিত 
|. থাকবে ৷ ফলে শ্ঠানিটারী-ইলেকট্রিসিটি ইত্যাদি বাদে বাড়ীটির আনুমানিক 
'_ নির্মাণ-ব্যয়-৯৫০ ৩৬"৭৯--৩৪১৯৫০-০০ টাকা ৷ 
(২) প্রিচ্ছ, পৰ্যন্ত খরচ কত? পূর্ব উদাহরণে আমরা দেখেছি যে, 
মাটির নিচে ১৩% এবং গ্লিম্থ ও ভি. পি. সি. অংশে ৬% খরচ হয়েছিল । 
অর্থাত প্রিন্থ, পর্যন্ত কাজের খরচ--১৯%। ফলে এ-ক্ষেত্রে উখাপিত প্রশ্নের 
উত্তর ৩৪,৯৫০ ৯১৯-১০০--৬,৬৪০০০ টাকা । 
(৬) যাবতীয় আর. সি. কজের খরচ কত্তঃ পূর্ব উদাহরণে আর. 
সি. সি. ছাদ ও অন্যান্য আর. সি. কাজের খরচ হয়েছিল নির্মাণ-ব্যয়ের মোট 
১৮ শতাংশ। ফলে এই প্রশ্নের উত্তর--৩৪,৯৫০ X ১৮ = ১০০ = ৬১২৯১'০০ 


টাকা ৷ 


(৬) কত ইট লাগবে £ পূর্ব উদাহরণে ইট-বাবদ খরচ হয়েছিল নির্মাণ- 
ব্যয়ের ২৩ শতাংশ । স্থৃতরাং বর্তমান ক্ষেত্রে {সেই হিসাবে ইটের জন্য খরচ 
হবে ৩৪,৯৫০ ২৩ = ১০০ = ৮০৩৮ । ইটের দর যদি প্রতি হাজারে ২৫০০০ 
টাক! হয়, তাহলে ইট লাগবে £ ৮,০৩৮ ২ ১,০০০ +২৫০ = ৩২,১৫২ খানি ৷ 

এখানে একটি কথা বলা দরকার । প্রয়োজনীয় ইটের সংখ্যাটা বাস্তবে 
কিন্ত ইটের দাম-নিরপেক্ষ। তাই নয়? ইটের দাম যতই হোক না৷ কেন, 
প্যান অনুযায়ী বাড়।ঢি শষ করতে লমলংখ্যক ইটই লাগবে। কিন্তু আমর! 


বাস্তব উদাহরণ ৩২১ 


যেভাবে হিসাবটা করলাম তাতে এ দামের কথাটা হিসাবে থেকে গেল। ফলে 
পদ্ধতিটাকে খুব নিখুঁত বলা চলে না। একটু বুঝিয়ে বলি : 

ধর| যাক, দু'জন ঠিকাদার একই প্্যানে একই রেটে ছু-জায়গায় ছু'খানি 
বাড়ী করছেন। একজন করছেন কলকাতায়, যেখানে ইটের দর প্রতি হাজারে 
২৫০০০ টাকা; অপরজন করছেন কুষ্ণনগরে যেখানে হয়তো ইটের বাজার-দর 
২০০০০ টাকা । আমাদের হিসাব অনুযায়ী প্রথম ঠিকাদারের লাগবে 
৩২,১৫২ খানি ইট, এবং দ্বিতীয় ঠিকাদারের লাগবে ৮*৩৮৯১০০০-২০ 
৪০১৯০ খানি ইট ৷ কিন্তু এ কথা তো ঠিক হতে পারে না। ভুলটা হচ্ছে 
এজন্য যে, উপরের হিসাব তখনই নিতুল হবে যখন ইটের দরটা বিভিন্ন আই- 
টেমের এ্যানালিসিস্‌-এর সঙ্গে সমতা রক্ষা করে হবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা হয়নি। 
কুষ্নগরের ঠিকাদার ইট কিনছেন ২০০-** টাকা দরে, অথচ রেট পাচ্ছেন যে 
দরে সেখানে এযানালিদিসএ ইটের দর ছিল ২৫০** টাকা। অর্থাৎ তিনি 
ইট কেনা বাবদ ২৩% খরচ করছেন না। সোজা কথায় তিনি বেশি মুনাফা 
করছেন। 

এজন্য আমরা একটা “থাস্ব-রুলের” সাহায্য নিতে পারি। “থাম্ব-রুল* 
কাকে বলে? আন্দাজে মোটামুটি হিসার করার জন্য অভিজ্ঞ বাস্তকারের! 
তাদের অভিজ্ঞতা-প্রস্থত কয়েকটি ফর্মুলা তৈরী করেন, ঘা ব্যবহারিক কাজে 
খুবই উপযোগী । এখন আমরা আমাদের অভিজ্ঞত৷ থেকে বলতে চাই £ বর্তমান. 
বাজারের অবস্থায় এজাতীয় বসত-বাড়ীতে টাকায় ০৯২ পরিমাণ 
ইট লাগে; অর্থাৎ টাকায় প্রকাশিত নির্মাণ-ব্যয়কে *৯২ সংখ্যা দিয়ে গুণ 
করলে আমরা আন্গমানিক ইটের সংখ্যা পাৰ। এই থাঙ্ব-রুলটি কতটা নিভূলি 
এবার হিসাব করে দেখ! যাক £ 
চিত্রসংখ্যা  নির্যাণ-ব্যয় থা্বরুল হিসাবে... বিস্তারিত হিসাবে 
চিত 162 ''| (২১,২৩৯ ২১৭৩৯ XR SCOR ২৯)০৫২ 
চিত্র__167 ৩৪,৯৫০ ৩৪,৯৫০ > ০'৯২==৩২১৫৪ 
প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে চিত্র_134*-এর ক্ষেত্রে এই থাম্ব-রুল হিসাবে তে 
ইট লাগ৷ উচিত ছিল ৬২৫৫ % ০'৪২=৫৭৫৫ খানি; কিন্তু বিস্তারিত হিসাবে 
মিলল ন| তো? মিলবে না; 
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৩২২ ৰাস্ত্ৰ-বিজ্ঞান 


কারণ চিত্র 134-এর নক্সা একট! বাড়ীর নয়, একটা ঘরের । একটি বসত- 
বাড়ীতে অনিবার্ষভাবে যতখানি বারান্দা, যাতায়াতের রাস্তা, রান্নাঘর, ন্গানঘর 
প্রভৃতি ছোট ছোট ঘর থাকে এখানে সেসব কিছুই নেই ৷ কলে এ থাহ্ব-রুল ও 
একটিমাত্র ঘরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। প্রসঙ্গত দেখুন না, এ ঘরটিতে 
জানাল|-দরজার জন্য খরচ হয়েছে মাত্র ১২%। অথচ একটি বসত-বাড়ীর প্রায় 
এক-পঞ্চমাংশ খরচ হয় জানাল|-দরজার যাবতীয় কাজে। 

৫) কত সিমেণ্ট লাগবে ? পূৰ্ব উদাহরণে আমরা দেখেছি, সিমেন্টের 
জন্য খরচ হয় প্রায় ১৯% ৷ ক্থতরাং সেই হিসাবমতো! এ-বাঁড়ীর জন্য সিমেণ্ট 
কিনতে হবে ৩৪৯৫০ ৯১৯১০০৮৬৬৩০ টাকার ৷ প্রতি টোনের দাম 
৩৬০০০ টাকা হলে সিমেণ্ট লাগবে ৬৬৪০ + ৩৬০= ১৮ টোন (প্রায়)। 

(৬) কত কুইণ্টাল লোহ। লাগবে? পূর্ব উদাহরণে লোহার খরচ 
ছিল শতকরা ৫'*৯ ভাগ। ফলে এক্ষেত্রে লোহা-বাবদ খরচ হওয়ার কথা 
৩৪৯৫০ ৫০৯১০০০১৭৭৯ টাকা । লোহার দর যদি কুইণ্টালপ্রতি ১৮১০’ 
টাক। হয় তাহলে লোহা৷ লাগবে ১৭৭৯+ ১৮:= ৪৮৮ কুইণ্টাল ৷ 

€৭) শ্রমমূল্য-বাবদ কত খরচ হবে? পূর্ব উদাহরণে আমর! দেখেছি 
শ্রমমূল্য-বাবদ খরচ নির্মাণ-ব্যয়ের এক-পঞ্চমাংশ | এ-ক্ষেত্রে যেহেতু নির্মাণব্যয় 
হচ্ছে ৩৪৯৫০ টাক, ফলে শ্রমমূল্য-বাঁবদ খরচ হবে প্রায় সাত হাজার টাক]। 

প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে আর একটি কথা বল! দরকার । এই যে-সব : 
আন্ুপাতিক শতাংশের কথা বললাম, থাম্ব-রুলের হিসাব দিলাম, এগুলি সর্ব- 
দেশে, সর্বকালে অপরিবব্তিত থাকবে না; বর্তমান বাঁজার-দর অনুসারে যে- 
ছবি পাচ্ছি, যে রকম অনুমান করছি, আগামী পাঁচ-সাত বছরে যা থাকবে বলে 
আশা করি, এগুলি সেই অন্ুমান-নির্ভর ৷ একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা 
বোঝা যাবে ৷ 

এই যে একটু আগে বললাম, টাকায় প্রকাশিত নির্মাণ-ব্যয়ের অস্কটাকে 
»৯২ দিয়ে গুণ করলে যে সংখ্যা পাব ততগুণ ইট লাগবে, এটা শুধু এই রকম 
১০ দেওয়ালের একতলা বাড়ীতে, আজকের দিনেই সত্য ৷ দু-দশ বছর আগে 
তা ছিল না, হয়তো দু-দশ বছর পরেও তা থাকবে না। থাকবে, যদি অন্যান্য 
মালমশল| এবং অমমূল্যের বৃদ্ধির হার ইটের দর-বৃদ্ধির হারের সঙ্গে সমান 
তালে চলে। আমার এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী সংস্করণে (১৯৫৯) ২৯৯ পৃষ্ঠায় আমি 
লিখেছিলাম, "টাকায় আড়াইখানা ইট লাগে; অর্থাৎ টাকায় প্রকাশিত নির্মাণ- 
ব্যয়কে আড়াইগুণ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে, ততগুণ ইট লাগে।” 


বাস্তব উদাহরণ ৩২৩ 
আজকে আর সেই থাম্বংক্লল প্রযোজ্য নয়, আজ বলছি ০৯২ দিয়ে গুণ করতে ৰ 
কারণ এ কয় বছরে ইটের দর যে হারে বেড়েছে তার চেয়ে সিমেন্ট ও লোহার 
দর অনেক বেশী বেড়েছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগের অর্থাৎ গত আঠাশ' 
বছরের খতিয়ান পরীক্ষা করে দেখছি সরকার-নিয়ন্ত্রিত দুটি মালমশলার দামই 
বেড়েছে সব চেয়ে বেশি । লোহা, এবং সিমেণ্ট প্রতি চার বছর অন্তর প্রধান 
ছয়টি মালমশলার দর (কলকাতার বাজার ) কিভাবে বুদ্ধি পেয়েছে তার 
একটা! খতিয়ান দাখিল কর| গেল £ 
বিষয় দর 7৪৮ ১৫২ ১৫৬ ৬০ ১৬৪ ১৬৮ 79২. 9৬ আঠাশ বছরের 


(প্রতি) শতকরা বৃদ্ধি 
ছড় টো ৩০০ ৫০০ ৬০৩ ৭০০ ৮০০ ১০০০ ১৫০০ ১৮০০ ৬০০% 
সিমেন্ট ও ৭৩.৯৬ ১১৬ ১৪০ ১৫০ ১৭৮ ২০০ ৩৬০ ৪৯৩% 
ইট হাঁ ৫০ ৮০ ৭৩ ৮২ ১০০ ১২৩ ১৫০ ২২৫ ৪৫% 


বালি' ঘমি. ১৭ ২৮ ১৯: ১৯ ২৩২৮ 5৬ ৫০ ২৯৪% 
(মোটা) 
পাথর কুচি এ ৩৫. ৪৫ ৩৮ ৪২. ৪৪. ৫৩. ৬৮ ১০ ২৮৬% 
(২৭ মি.মি.) 
বালি GNSS SR ESR NLT 7৬৫৮ 
(সরু) 

আরও লক্ষণীয়, প্রথম বিশ বছরে প্রতিটি বিষয়ে ঘা বৃদ্ধি হয়েছিল প্রায় 
সেই পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছে গত আট বছরে । অর্থাৎ বৃদ্ধির হারটাও ক্রমবর্ধমাম- 
হারে বেড়ে চলেছে । 

এট্টিমেট £ স্থানাভাবে বিস্তারিত সিডিউল্‌-অফ-কোয়ার্টিটি এখানে দেওয়। 
গেল না। অন্নমন্ধিংস্থু পাঠক পূর্ববর্ণিত পদ্ধতিতে অম্শীলন হিসাবে এস্টি- 
মেট,টি তৈরী করে দেখতে পারেন। 

৫স্পসিক্ষিক্েস্ণন্নেন্ নান £ আলোচ্য উদ্াহরণে আমরা দেখতে 
পাচ্ছি যে, বাড়ীটির নির্মাণ-ব্যয় ৩১৮৬৭০০ টাকা এবং প্রিস্থ-এরিয়া ৯৪৮ 
বৰ্গফুট | স্থতরাং এর প্নিস্থ-এরিয়া রেট, হ'ল ৩১৮৬? ৯৪৮ = ৩৩৬১ । 

পাঠক খুব ষঙ্গত কারণেই এখানে একটি প্রশ্ন করতে পারেন। আমরা 
ইতিপূৰ্বে বলেছি যে, প্লিহ্থ-এরিয়ার বেট স্পেসিন্কিকেশনের মান-নির্দেশক ৷ 


চিত্র 167-এর বাড়িটির আইটেম্‌-ওয়ারি প্রাক্কলন (একতলা বাঁনয়াদ। 


বিষয় পরিমাণ | দর মান ৷ 
বনিয়াদে মাটি কাটা ২২ ঘ,মি. | ২৫৩'৩% % ঘ. মি. 
এ এক-রদা ইট বিছানো ৪২ ব. মি,| ৯৫০ বর্গমিটার 
এ ঝামা-কংক্রিট (৬:৩ ১) ৫৬ ঘ. মি. ২৩৮৫০] ঘনমিটার 
এ গাঁথনি (৬:১) ৯২ এ | ১৬৪৬, ও 
প্রস্থ, পযন্ত গাঁথনি (৬ £১) »'৩এ& ১৬৪৬০ এ; 
প্রিশ্ব ও বনিয়াদে মাটি ভরাট করা | ৩১২ প্র | ২৮১৩% এ ৷ 
ড্যাম্প-প্রুফ-কোর্স ১৪'* ব. মি. ১০৭৫ বৰ্গ মিটার 
একতলায় ইটের গাঁথনি (৬ £ ১) | ৩৬৯ ঘ. মি. ১৬৯৪০ ঘনমিটার। 
৷ ৫" দেওয়াল (৩ £ ১) ১৩২ ব মি. ২২০] বর্গমিটার 
1১*(ক) আর.সি. ঝামা-কং (ছাদ ও অন্যত্র) | ৯'৩ ঘ. মি. ২৭২২০ ঘনমিটার, 
| (৭) এই লোহার-ছড় বাঁধাই ৬৮ কুই. | ২৪০০০ কুইণ্টাল | 
| গে এ শাটারিং ১১১'৫ বমি. ১১'৮| বর্গমিটার, 
| ১১(ক) আর.সি. পাথর-কং (বীমও স্তম্ভ) | *'৭৩ ঘ. মি. ২৮২'২*| ঘনমিটার, 
৷ (৭) এ লোহার-ছড় বাধাই ০৭১ কুই, | ২৪০০] কুইণ্টাল 
(গ) এ শাটারিং ৮৪ ব. মি ১১৮০ বর্গমিটার 
| ১২ শালকাঠের চৌকাঠ ০"৭৩ ঘ. মি. ১৭৩০০০ ঘনমিটার, 
| ১৩ জানালা-দরজায় লোহার ক্ল্যাম্প, | ১২২টি ৩:০০ প্রতিটি = 
১৪ শী গরাদ ১৪ কুই, | ২৬৫০০ কুইপ্টাল 
| ১৫ ৫" জলছাদ (৭ £ ২: ২) ৭৪৩ ব. মি. ৩৫৭০] বর্গমিটার, 
| ১৬(ক ২"”পলেস্তার| (৪ : ১)-প্লিন্থ গ্রভৃতি ; ৩১ এ ৪৭% ও | 
(৭) ২" কও (৬ : ১)-সদর দেওয়াল ২৩২ ও 010 
গ) &' এও (৬:১-মফত্বল ও | ১৬২ ও ৬৭ এ 
ঘ) 8” এ £১)-সিলিং বীম এ ১২১ এ ৩৭৬৫] এ 
(ঙ) নীট-সিমেন্ট রন মেঝে ওপ্রিগ্ব, | ১২২ এ ০৮৫] এ 
| ১৭(ক) মেঝেতে এক-রদ্দা ইট বিছনে ৭০ এ ৯:৫০] এ 
(৭) এ ঝামা-কংক্রিট (৬:৩: ১) ৪'৭ ঘ. মি. ২৩৮৫০) ঘনাঁ নমিটার 
১৮ দরজা-জানালার পাল্লার কাজ | 
(ক) 3” প্যানেল পাল্লা সেগুন কাঠের | ১১'১ ব. মি. ১২৮'০০| বর্গমিটার! 
a ১3" ফিল্সড্‌লুযভার পালা ও OEE TRE ন 
১ ‘হ’ব্যাটেন পালা ৫৯ এ ১১৪৫] 
ৰ্‌ -কোট চুনকাম ৩৪১ এ ২৫:০০% এ 
২০  দুই-কোট কলার-ওয়াঁশ ও 
| ১ কোট চুনকাম ১৪১ ও 85১৯ 
কাঠে ছুই-কোট রঙ কর] ণ৯ ওর ৬:৪০ বর্গমিটার ৫০৬, 


কণ্টিনজেন্সি ৫% 


বাস্তব উদাহরণ ৩২৮ 


অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি, চিত্ৰ-_134, চিত্ৰ--162 এবং চিত্ৰ--167-এ দৃষ্ট 
তিনটি বাড়ীর ক্ষেত্রে যদিও স্পেমিফিকেশন্‌ প্রায় একই রকম রাখা হয়েছে, 
তবুও এগুলির প্িন্থ-এরিয়। রেট্‌ যথাক্রমে ১৫'৭৯,৩৯'১* এবং ৩৩৬১ । স্পেসি- 
ফিকেশন্‌ যখন অভিন্ন, তখন প্রিস্থ-এরিয়। রেট্‌ কম-বেশী হচ্ছে কেন ? 

এর উত্তরে আমর! স্বীকার করতে বাধ্য যে, প্রস্থ -এরিয়। রেট্‌ কেবলমাত্র 
স্পেসিফিকেশনের উপর নির্ভর করে ন|। প্্যানিংএর উপরেও এটি অংশত: 
নির্ভরশীল। প্লিস্থ-এরিয়া৷ এবং স্পেসিফিকেশন অভিন্ন রেখে যদি ছুটি বাড়ীর 
প্যান তৈরি করা যায়, যার প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টিতে গ্ল্যানিং উন্নততর, 
তাহ'লে আমর! দেখব যে, দ্বিতীয়টির নির্মাণ-বায় অপেক্ষাকৃত কম, অর্থাৎ, প্িন্থ - 
এরিয়া রেট,ও কম । 

এর কারণটাও সহজেই অনুমেয়। প্িন্থ_এরিয়া ব| কভাৰ্ড-এরিয়| ৰলে 
যে স্থানটুকুকে আমরা বোঝাচ্ছি, তার কিছুট! স্থান অধিকার করে দেওয়াল, 
কিছুটা ঘরের মেঝে, কিছুটা ঢাকা-বারান্দার মেঝে, কিছুট| বা খোলা-বারান্দার 
মেঝে, অথব| প্রিন্থের অফসেট । একথা বোঝা সহজ থে, উপরিউক্ত চারটি 
অবদানের খরচ সমান নয়। দেওয়ালের অংশে খরচ মর্বপেক্ষা বেশী, তারপর 
ঘরের মেঝে এবং তারপর যথাক্রমে ঢাঁক1-বারান্দা ও খোল!-থীরান্দার অংশে । 
অফসেট অংশের খরচ প্রায় খোলা-বারান্দার সমান। হু গাং সম্পূর্ণ প্লিছ- 
এরিয়ার ভিতর এই চারটি অংশের অবদান যে-হারে অ.ছে, তার উপরেও 
প্নিন্থ-এরিয়| রেট টা নির্ভরশীল ৷ 

সমস্তল্য € পূর্ববর্তী আলোচনা-অনুচ্ছেদে সাতটি প্রশ্ন উত্থান করা 
হয়েছিল এবং থান্ব রুলের সাহায্যে আন্দাজে সেগুলির উত্তরও দেওয়া হয়ে ছিল। 
অপেক্ষাকৃত নিভূল উত্তর অবশ্য হিসাব ক'রে বের করা যায় প্রথম তিনটি 
উত্তর খাতা-কলমে বের করতে হ'লে এস্টিমেটের সাহায্য নিতে হবে; পরের 
তিনটি উত্তর কোয়াটিটি-সার্ভে তালিক। থেকে হিসাব করা চলতে পারে এবং 
সপ্তম উত্তরটি নির্ণয় করতে হ'লে, শ্রমমূল্যের রেটের সাহায্যে হিসাব করতে 
হবে। যেহেতু আমরা এস্টিমেটটি প্রণয়ন করেছি, তাই প্রথম তিনটি উত্তর 
আমর! কতটা নিভূলিভাবে দিতে পেরেছি, তা পুনরায় যাচাই ক'রে দেখতে 


পারি: 
(১) নিৰ্মাণ-ব্যয় কত ?_ আমাদের প্রথম আনুমানিক উত্তর ছিল 
কটিন্জেন্সি-সমেত ৩৪,৯৫৮ টাকা; এস্টিমেট, অনুযায়ী নিৰ্মাণ-ব্যয্ন হয়েছে 


৩১,৮৬৭ টীকা । 


চিত্ৰ । 


ক্টিভ 


1র পার্সপে 


৩ 


এ বে বাড়ীটির প্ল্যান দেওয়া হয়েছে, 


7167 


চিত্র 


--168 2 


চিত্র 


বাস্তব উদাহরণ ৩২ | 
(২) প্রিন্থ, পৰ্যন্ত খরচ কত ?_ প্রথম আনুমানিক উত্তর ছিল ৬,৬৪* 
টাকা । নিভূলতর উত্তর £ 
১। বনিয়াদের মাটি-কাটা = ৬ 
২। বনিয়াদের ইট-বিছানে = ৩৯৯ 
৩। বনিয়াদের কংক্রিট = ১৩৩৬ 


৪ । বনিয়াদের গাঁথনি = ১৫১৪ 
৫। প্রিন্থের গাথনি = ১৫৩০ 
৬। মাটি ভরাট-করা = ৮৮ 
৭| ডি. পি. সি: 73১ 

€০৭৪ 


(৩) খাবভীয় আর. সি. কাজে খরচ কত ?_ প্রথম আনুমানিক 
উত্তর ছিল ৬,২৯১ টাকা! ৷ নিভূলিতর উত্তর £ 
১০। (ক) আর. দি. ঝামা-কংক্রিট = ২৫৩১ 
(খ আর. সি. লোহার-ছড় == ১৬৩২ 


(গ) আর. সি. শাটারিং = ৯৩১৬ 

১১। (ক) আর.সি পাথর-কৎক্রিট = ২০৬ 
(খ। আর. দি. লোহার-ছড় = ১৭* 

(গ) আর. পি. শাটারিং টি: 
৬০৫৪ 


কোয়াটিটি-সার্ভে তালিকা এবং অমমূল্যের হিসাব প্রণয়ন ক'রে বাকি 
চারটি প্রশ্নের উত্তর কতদূর নির্ভুল হয়েছে, পাঠক অনুশীলন হিসাবে পরীক্ষা 
ক'রে দেখতে পারেন । 

চিত্রব_167-এর বাড়ীটির নির্যাণকাধ সম্পূৰ্ণ হালে কেমন দেখতে হবে, 
ত! দেখানে। হয়েছে চিত্র_168-তে। এটি একটি স্বেচচিত্র। প্রসদতঃ 
বলতে পারি, বাড়ীর এই স্বেচ-চিত্রগুলি জ্বীকবারও জ্যামিতিক নিয়ম আছে; 
একে বলা হয় পার্সপেক্টিভ। 

তৃতীয় উদ্বাহরণ £ চিত্র-167-এর যে প্ল্যানটি আমরা এতক্ষণ দ্বিতীয় 
উদাহরণ হিসাবে আলোচনা করছিলাম, সেই বাঁড়ীটিতেই যদি দ্বিতলের বনিয়াদ 
রাখার ব্যবস্থা করা যায়, তাহ'লে কি অবস্থা দাড়ায় ? সেক্ষেত্রে কালের 


৩২৮ বাস্ত-বিজ্ঞান 


করা ১০ দেওয়ালে আমর। ‘A”-চিহ্নিত বনিয়াদ দিতে পারি। আান্ঘরের 
পশ্চিমের দেওয়ালে এবং রান্নাঘরের পশ্চিমের দেওয়ালে ছাদের ওজন চাপানো 
হয়নি। এ দু’টি দেওয়ালে ( বরফি-কাটা দেওয়ালে ) আমর! ‘B’-বনিয়াদ 
করতে পারি; এবং বাইরের খোলা-বারান্দায় পূর্বের মতে৷ ০-বনিয়াদের 
ব্যবস্থা করা চলে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমানে আমরা একটি একতল। 
বাড়ী তৈরি করবো, কিন্তু এমন ব্যাবস্থা কর! হবে ঘাতে ভবিষ্যতে দ্বিতল 
করাতে কোন অন্থবিধা না হয়। এজন্য ভাড়ার-ঘরের উত্তরের দেওয়ালটি 
এবারে ৫ ক'রে তৈরি করা হয়েছে এবং ভীড়ার-ঘরে এক-চালা টিনের ছাদ 
তৈরি করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এই দেওয়ালটি ভেঙে ফেলে কিভাবে সি ড়িঘর 
ৰানানো হবে, তা ফুট্কি-চিহ্ন দিয়ে দেখানে। হয়েছে। বিকল্প ভাড়ার-ঘর 
কোথায় তৈরি কর! হবে, তা-ও দেখানো হয়েছে । একতলা এবং দোতলা 
ষদি বিভিন্ন পরিবার ভাড়া নেন, অথবা গুহস্বামী যদি একতলা ভাড়া দিয়ে 
নিজে দোতলায় থাকতে চান, তাহ'লে ভবিষ্যতে পি'ড়িঘরের পৃবের দেওয়ালে, 
নর্থ-লাইন তীর-চিহ্বের ফলার কাছে একটি প্রবেশ-দ্বার রাখা যেতে পারে । 


সেপ.টিকৃট্যাঙ্কট অন্ততঃ ত্রিশজনের উপযুক্ত হওয়া! উচিত। নক্মাতে 
ফুট্‌কি-চিহ্ন দিয়ে যে সেপ,টিক্‌-ট্যাঙ্কটি দেখানো হয়েছে, সেটি দ্বিতীয় 
উদ্াহরণের |  দ্বিতল-বাড়ীর জন্য ওর চেয়ে বড় ট্যাঙ্ক করতে হবে ৷ 


আমল্নোলন্স। $ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উদাহরণ একই একতলা বাড়ীর ; 
দ্বিতীয়টিকে কোনদিন দোতলা করা যাবে না, তৃতীয়টিকে ভবিষ্যতে দ্বিতল 
করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নিঃসন্দেহে তৃতীয় উদাহরণে নির্মাণ-ব্যয় এবং 
্রি্ব-এরিয়া রেটু বেশী হবে। আমরা এস্টিমেট ক'রে দেখতে চাই, সেই 
ব্যয়-বাহুল্যটা কতখানি । এই উদাহরণ থেকে আমর] মোটামুটি ধারণা করতে 
পারব যে, একই বাড়ীতে যদি একতলার পরিবর্তে দ্বিতলের উপযুক্ত বনিয়াদ 
রাখা যায়, তাহ'লে খরচ শতকরা কতটা বৃদ্ধি পায় । 


এসিডে 2 দ্বিতীয় উদ্নাহরণে এস্টিমেটের কয়েকটি আইটেমের 
পরিমাণ শুধু পরিবত্তিত হবে। স্থতরাং দ্বিতীয় উদাহরণের নির্মাণ-্যয় থেকে 
আমরা সেই আইটেমগুলির মূল্য প্রথমে বাদ দেব এবং এইখানে সেই 
আইটেমগুলির খরচ যোগ দিয়ে নিম্নলিখিত প্রণালীতে নৃতন এস্টিমেট প্রণয়ন 
করব : 


ৰাস্তব উদাহরণ ৩২৯ 


সম্পূৰ্ণ নিৰ্মাণ-ব্যয় (পৃঃ ৩২৪ )'-"_"": ৩১,৮৬৭ টাক| 
ৰাছ ষাবে £ 


(১) বনিয়াদে মাটি কাটা + ৫৬ 
(২). এ ইট বিছানো ঢ় ৩৯৯ 
(৩) ওঁ ৰামা-কংক্ৰিট ১৩৬৬ 
(৪) এ গাথ.নি 2০71 SESE 
(৫) প্রিন্থ, পৰ্যন্ত গাঁথনি 5 ১৫৩০ 
(৬) প্রিন্ব, ও বনিয়াদে মাটি ভরাট :-* ৮৮ 

(=) ৪৯২৩ 

যোগ হবে £ 


(১) বনিয়াদে মাটি কাটা ১৬৬০ ঘ.ফু.= ৪৬ ৯৭ ঘমি. ৫ ২৫৩'৩:= ১১৯ 
(২) ও ইট বিছানো ... ৬২১ ব.ফু -৫৭৬৯ বমি, € ৯৫ ৫৪৮ 
(৩) এ ঝামা-কংক্রিট:- ৩১৪ ঘ.ফু.= ৮৮৬ ঘমি. (2 ২৩৮৫০-২১১১৩ 
(৪) ও গাঁথনি ৪১৭ ঘ.ফু.--১১৮, ঘমি, € ১৬৪৬০-৯৯৪২ ৷ 
(6) প্নিস্থ, পর্যন্ত ত্র ১ ৭৮০ ঘ.ফু,=২২০৭ ত্র @ ১৬৪৬০ = ৩,৬৩৬ 
(৬) মাটি ভরাট করা *- ১৩০০ ঘঃ ফু = ৩৬৭৯ ঞ্ @২৮৬:০০= ১০৫ 
0 
(4) ৮,৪৬০ 
স্থৃতরাং মোট খরচ = ৩১,৮৬৭ -_ 8৪,৯২৩4 ৮,৪৬০ = ৩৫,৪০৪ টাকা। 
সুতরাং দেখা গেল দোতলার 'বনিয়াদ রেখে একতলা বাড়ী তৈরী করার 
জন্য বাড়তি খরচ হল (৩৫,৪০৪ --৩১,৮৬৭==) ৩১৫৩৭ টাকা । ৩৫৩৭ টাকা 
হচ্ছে ৩১,৮৬৭ টাকার ১১ শতাংশ ৷ অর্থাৎ এই বাড়ীটি ভবিষ্যতে দোতলা 
করবার বন্দোবস্ত করার জন্য আমাদের ১১ শতাংশ টাকা বেশী খরচ করতে 
হবে। 
মন্তব্য ৪ তৃতীয় উদ্াহরণে প্ৰিন্থ-এবিয়| রেট হ’ল ৩৫,৪০৪ = ৪৪৮ 
৩৭৩৫ । অর্থাৎ দ্বিতলের বনিয়াদ রাখার জন্য এবারে প্নিন্থ-এরিয়| রেট্‌ বেড়ে 
গেছে (৩৭'৩৫ - ৩৩৬১০) ৩'৭৪ টাক৷/বৰ্গফুট ৷ 
এখানে উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে, তৃতীয় উদাহরণে ভাড়ার ঘরে পাকা 
ছাদের বদলে টিনের ছাদ করার জন্য আরও কয়েকটি আইটেমে [৮,৯,১০,১৬ 
(ঘ) ইত্যাদি] কিচু কম-বেশী হবে। ছাদের কাঠ, করোগেটেড টিন ছাউনি 
প্রভৃতি আইটেম যুক্ত হওয়া উচিত। এগুলি হিসাৰে ধর! হয়নি। 


৩৩০ বাস্ত-বিজ্ঞান 


চতুৰ্থ উদাহরণ ঃ চতুর্থ উদাহরণ হিসাবে আমরা একটি দোতলা বাড়ীর 
পর্যালোচনা করছি। এবার প্রটটি দক্ষিণমুখী নয়__পশ্চিমমুখী। চিত্র 
169-তে বাড়ীর প্ল্যানটা দেওয়। হয়েছে। একতলায় একটি বৈঠকখানা, ছুটি 
শয়ন-ঘর, রান্নাঘর, ভীড়ার-ঘর এবং রান্নাঘর ও পায়খানা আছে। বাড়ীর 
বাইরের দিক থেকে চাকরদের ব্যবহারের জন্য আরও একটি পায়খানা আছে। 
চিত্র_-170, 171 এবং 172 যথাক্রমে এ বাড়ীর সামনের এলিভেসান এবং 
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চিত্ৰ- 169 

- প্যান_স্কেল ১১৬ 

£১৬-রেখায় ও 130-রেখায়-কাটা সেকৃশানাল-এলিভেসান। এই চারটি 
চিত্ৰই ১"= ১৬! স্কেলে তরীকা ৷ চিত্র__173 (৪) )-তে বনিয়াদের বিস্তারিত 
নির্দেশ দেওয়৷ হয়েছে; এটি ১৪? স্কেলে শ্বীকা। বাইরের পায়খানাতে 
শুধু একতলার বনিয়াদ থাকবে; অন্যান্য সমস্ত ভারবাহী দেওয়ালে ১৮ 
চিহ্নিত বনিয়াদ দেওয়া হবে। সিড়িঘরের দেওয়াল তিন-তলার চিলে-কোঠা 
পর্যন্ত উঠবে; তাই সেখানে গভীর ও বিস্তৃততর %-বনিয়াদ রাখা হয়েছে। 
পিঁড়িতে যেদিকে তীর-চিহ্ন আঁকা আছে, এদিক দিয়ে দোতলায় উঠতে হবে। 


৩৩২ বাস্ত-বিজ্ঞান 


ও তীর-চিহ্ন বরাবর সেক্সান কাটলে সি'ড়িটি দেখতে হবে চিত্ৰ--173 (0)- 
এর মতোে৷ । 


প্যানে লক্ষ্য ক'রে দেখুন, করিডরের দক্ষিণ দিকে বড় বড় এক্সপ্যাণ্ডেন্ড, 
মেটালের জালতি-দেওয়া ফোকর রাখা হয়েছে। এতে বাড়ীটা বে-আক্র হয়ে 
ধাবে। তাই বাড়ীর ॥ 
দক্ষিণে একটি পাঁচিল 
দিতে হবে। ' পাঁচিল 
দেওয়ায় বাড়ী টি রি 
স্থরক্ষিতও হ’ল। কারণ 
ঞ্রবেশ-পথের ছুটি দৱজ| 
ও খিড়কির দরজা বন্ধ 
করলেই বাড়ীটি কোটার 
মতো বন্ধ হয়ে যাবে। 
এই  পাঁচিলের সেক্‌- 
সানাল-এলিভেসান 
(প্ন্যানে চ-চিহ্নিত স্থানে) 
দেখানো হয়েছে চিত্র 
173-(6)-তে। ৫ ইঞ্চি 
দেওয়াল এ ম ন ভাবে 
চাপান দিয়ে গাঁথা হয়েছে 
যে, আপনা থেকেই মাঝে 
মাঝে তাতে ১০" পিলার = 
গড়ে ১ ১০৮৯ '_ চিত্ৰ 178 
on = ৰঃ চিপ 
ৰ লি AT Lone 
সেক্সান; চা-বাগানের 
ভালভাবে বণ করা পাচিলের দেক্সান। 


যায় লা; অথচ এইভাবে গাঁথনি করা হ’লে সে অস্থৃবিধা থাকবে না ৷ 
মনে করা যাক, স্পেসিফিকেশনের মান মোটামুটি পূর্ব-বর্জিত উদাহরণের 


মতোই হবে। দরজা-জানালার বিস্তারিত বিবরণ পরপৃষ্ঠার স্থচী থেকেই 
বোঝা যাবে £ 


1 
শত 


21616010101 1- 
716161516-1:6:1- 


বাস্তব উদাহরণ ৬১১ 
দরজা-জানালার সূচী 
পক" LA চৌকাঠের পাল্লার বিবরণ 
নাম | তলায়) তলায় মাপ মাঁপ (সেগুন কাঠ) | 
কয়টি | কয়টি ৷ (শালকাঠ) 
WwW ৩টি ৩টি ঙ/ > ৪ | 8X ৩ ১২" ফিক্সড -ল্যুভা 
দ্যা, ২টি ২টি | 8X৩! | এ ৰি 1 ৰ 
| ! ১ই ঞঁ এ 
| Wile | ২ট | ox | তত 0৯? ‘2'-ব্যাটেন পালা 
Ws ২টি | ২টি ৩৪ x ২২ ঁ ১" এ 3 


W.l ৪টি | ৪টি | ২২৮২২ প্ৰ 

5: ২টি | ২ট ৪/৮২$/] ৪৯৩1 
D. | ৭টি | ৬টি ৬g X০৩ | ৪X২৩ 
D, 1 ৪টি | ৪টি ৬৮২২] তাঁৰত 


124; | ২টি | ১টি ৬১৫২৯? তৰ 


১” কাচের সাঠি (কিক) 
১২” কিন্সু-ড-ল্যুভাৰ পাল্লা 
১২" প্যানেল পাল্লা 

১৭. এ ও (এক পালা) 
১" এ এ (দুই পাল্ল৷) 


সস 


এৰ্দ্ভিন্েউ $ বর্তমান স্গেত্রেও স্থানাভাবে বিস্তারিত এনি মেট দেওয়া 
গেল না। আমরা হিসাব ক'রে দেখেছি, পূৰ্ব উদাহরণে গৃহীত রেট অনুযায়ী 
ৰাড়ীটির নির্মাণব্যয় নিয়োক্তরূপ হবে ৷ অনুসন্ধিংস্থু পাঠক অনুশীলন হিসাবে 
বিস্তারিত এস্টিমেট্‌ প্রণয়ন কারে আমাদের হিসাবের নিভুলিত| পরীক্ষা করছে 


পারেন £ 
(ক) নিৰ্মাণ-ব্যয়ঃ 
১। মাটির নীচের অংশ ও প্ৰিদ্থ, অংশ 


( ড্যাম্প-প্রুফ্কোর্গ সমেত )_ Vee 


২। একতলার অংশ ( পাচিল ও রাস্তা বাদে )- 


৩০,২০০ 


৩। দোতলার অংশ (চিলে-কোঠা ও প্যারাপেট সমেত)_ ৩৪,১০০ 


9 | প্যাসেজের পাঁচিল ও দরজ|-- 
৫। প্যাসেজে ও উঠানে হেরিংবোন পথ-_ 


(খ) মল-মুত্ৰ নিক্ষাশন-ব্যবস্থা £ * 


১,৬০০ 
৫০০ 


৭৫,১০০ 


১1 চল্লিশ জনের উপযুক্ত সেপ,টিক-ট্যাঙ্ক ও সোক্পিট_ ৩,৭০০ 


২। তিনটি পায়খানার উপযুক্ত ফিটিংস 


৮৫5 
োৌো৷োপী|া৷|িে 
৪,৫৫০ 


৩৩৪ বাস্ত-বিজ্ঞান 


(গ) পানীয় জল-সরবরাহ-ব্যবস্থা 3 


১। রাস্তা থেকে বাড়ী পর্যন্ত সংযোগ-- ৩০৯ 
২। ভিতরের কাজ-_বাম্নাঘরে ও স্নানঘরে কল, 
বারান্দায় হাত ধোয়ার বেসিন * 
একতলায় এবং দোতলায়-- ১৩০০ 
৩। মিউনিসিপ্যাল রয়ালটি-- ১০০০ 
৫ ২,৬০৯ 
খে) জমির দাম ( আনুমানিক )-- ১৫,০০০ 


(ঙ) রেজিস্ট্রেশন ও আনুষঙ্গিক খরচ ( আন্গুমানিক }_4 ১,০৪০ 
মোট-_৭৬,১০০+৪১৫৫০ + ৩,৬০০ + ১৬,০০০= ৯৯,২৫০ 

ক, খ ও গ-এর উপর ৫% কট্টিন্‌জেন্দি_ ৪,১৬২ 

পূৰ্ণ নিৰ্মাণ-ব্যয়= ১,০৩,৪১২ 


নমম্দ্ৰল্য 2 (১) এখন বাড়ীটির পূর্ণ নির্মাণ-ব্যয় হিসাবমতো! দীড়ালো 
১,০৩,৪১২ টাক1। স্থতরাং এই বাড়ীটি যদি ভাড়া দেওয়া যায়, তাহ'লে 
তার ন্যায্য ভাড়া হওয়া উচিত মাসিক প্রায় ৫১৭ টাকা ৷ যদি ধরা যায়, 
যিনি বাড়ীটা ভাড়া নেবেন তিনি তার রোজগারের শতকরা ১০ ভাগ ভাড়া 
হিসাবে দেবেন, তাহলে তার আয় হওয়া উচিত ৫১৭০ টাকা। বর্তমান 
গৃহসমস্তার যুগে অনেককেই রোজগারের দশমাংশের বেশী বাড়ী ভাড়া দিতে 
হয়। স্থতরাং শহ্রাঞ্চলে যদি বাড়ীটিতে দু'টি ভাড়াটেও বসানো যায়, তাহ'লে 
একতলা ও দোতলার ভাড়াটে প্রত্যেককে প্রায় ২৫০/২৬০ ক'রে ভাড়া 
দিতে হবে। ক'লকাতায় হ’লে এক-একটি ফ্ল্যাটে ৩০০ টাকা থেকে ৪০০ 
টাকা পর্যন্ত ভাড়া হ'তে পারে, স্থানীয় স্থখ-স্থবিধা অনুযায়ী । এই জাতীয় 
লোকের পক্ষে আমরা যে স্পেসিফিকেশন মেনে নিয়েছি, তা ঠিক হয়নি। 
' বাড়ীটিতে উন্নততর স্পেসিফিকেশন অবলম্বন করা উচিত ছিল, মেঝেতে 
অন্ততঃ পেটেন্ট স্টোন, দেওয়ালে ডিম্টেম্পার প্রভৃতি । 
(২) সাধারণভাবে বল! চলে যে, একটি বাড়ীর নির্মাণ-ব্যয়ের শতকরা 
৭২ ভাগ থেকে ১০ ভাগ পর্যন্ত খরচ হয় স্তানিটারী পায়খানা এবং জল-সরবরাহ 
ইত্যাদি ব্যবস্থার জন্য ৷ খুব ছোট অর্থাৎ ২০,০০০ টাকার চেয়ে কম দামী 
বাড়ীর পক্ষে এ হিসাব অবশ্ত ঠিক খাটে না। তবু মোটামুটিভাবে এ-কথা 
বলা চলে । 


বতৰ ভদ।খগন। ১১০ 


(৩) ক'লকাতা বা অনুরূপ বড় শহরে যেখানে জমির দাম অত্যন্ত বেশী, 
সেখানে জমি কিনে বাড়ী তৈরি করতে হ'লে মনে রাখা উচিত ষে, বাড়ীর 
নির্মাণ-ব্যয় জমির দামের অন্ততঃ তিনগুণ ন! হ’লে সেটাকে লাভজনক কাজ 
বলা যায় না। মফঃম্বলে অর্থাৎ যেখানে জমির দাম অল্প, সেখানে স্বতঃই 
বাড়ীর মূল্য জমির মুল্যের বহুগুণ হয়ে থাকে। চতুর্থ উদাহরণে জমির দাম 
দেখে বোঝা যাচ্ছে, এটি মোটামুটি ঘন-বসতি এলাকায়। দোতলা-বাড়ীর মূল্য 

_ অবশ্য জমির দামের আটগুণেরও বেশী; এমনকি দোতলার বনিয়াদ-সমেত 
একতলা তৈরী করলেও, আমর! সেটাকে লাভজনক বিনিয়োগ বলতে পারি । 

‘লল্ম-শশলিমালেল লেউ £ এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, প্ৰিন্ব- 
এরিয়। রেটের ক্ষেত্রে বাড়ীর উচ্চতাকে বর্তব্যের মধ্যে আন| হয়নি। অথচ 
বাড়ীর মূল্য নিশ্চয়ই তার উচ্চত/-নিরপেক্ষ নয়। চিত্র-_167-এর বাড়ীর 
নির্মাণব্যয় হয়েছে ৩১,৮৬৭ টাকা, এ-ক্ষেত্রে মেঝে থেকে ছাদের তলা পর্যন্ত : 
উচ্চতা ছিল ১০--০%। বাড়ীটির প্ল্যান অপরিবতিত রেখে শুধুমাত্র যদি 
আমরা উচ্চতাটাকে বাড়াই, তখন নিশ্চয়ই মূল্য সমান থাকবে না। ফলে 
্রিস্থ-এরিয়া রেট্‌-ও পরিবতিত হুবে। 

এই কারণে বাস্তবিষ্তা-বিশেষজ্ঞেরা তুলনামূলক সমালোচনার কাজে 
প্লিন্থ-এৱিয়| রেটের পরিবর্তে বাড়ীর ঘন-পরিমাণের উপরেই গুরুত্ব দেন 
বেশী। ঘন-পরিমাণের একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা থাক! প্রয়োজন । কোন কোণ 
বাস্তকার জমির উপর থেকে ছাদের মাথা পর্যন্ত উচ্চতাকে এজন্য বাড়ীর 
উচ্চতা বলেন; আবার অন্য একদলের মতে বনিয়াদের কংক্রিটের উপর থেকে 
উচ্চতা মাপ! উচিত। সে যাই হোক, সর্বক্ষেত্রে একই নিয়ম অনুসারে অগ্রণর 
হ’লে তুলনামূলক কাজটা অব্যাহত থাকবে। ঘন-পরিমাণ নির্ণয়ের একটি 
প্রচলিত পদ্ধতি নিয়ে বর্ণিত হ'ল। প্রাচীন-পদ্ধতিতে বসত-বাড়ীর ক্ষেত্র 
এভাবেই ঘন-পরিমাণের মাপ নেওয়া বহুল-এচলিত ছিল। 

(১) দৈঘ্য এবং প্রস্থের ক্ষেত্রে একতা অংশে দেওয়ালের বাহির-বাহির 
মাপ ধরতে হবে; অর্থাৎ প্রিস্থের অফসেট, করবেল, ফ্টীং কোর্স প্রভৃতি ধর্তব্যের 
মধ্যে আসবে না। 

(৯) পাকা-ছাদের ক্ষেত্রে উচ্চত| মাঁপা হবে জলছাদের উপর থেকে শুরু 
করে জমির ২/--*" উপর পর্যন্ত। অর্থাৎ বাড়ীর প্লি্থ, যদি ২--* হয়, 
তাহ’লে প্লিছের উপরের মাপ। যদি গলিহ্থের উক্চত| হয় ২৬" তাহলে মাপ 


চিজ__169-তে যে ৱাছীটিক পান দেওয়া হয়েছে, ভার পাৰ্সপেক্‌টিভ চি | 


বাস্তব উদাহরণ ৩৩৭ 


হবে প্লিস্থের উপর থেকে ছাদ-+(*'-৬")। প্রস্থ, বনিয়াদ, ছাদের প্যারাপেট 
অথবা ব্লকিং কোর্স প্রভৃতি ধৰ্তব্যের মধ্যে আমবে না। 


(৩) ঢালুছাদের ক্ষেত্রে উচ্চতা মাপতে হবে ঢালু-ছাদের অর্ধেক উচ্চতা 
পৰন্ত; অর্থাৎ ওয়াল-প্লেটের তলদেশ থেকে ( ঈভ-লাইন থেকে নয় ) মট্‌কার 
যে উচ্চতা, তার মধ্যবিন্দু থেকে শুরু ক'রে জমির ২/--*/ উপর পরযস্ত। 


(৪) মাথা-খোলা দাওয়া ব| উঠানকে হিসাবে ধরা হবে না কিন্তু উপরে 
ছাদওয়াল! (পিলারের সাহায্যেই হোক অথবা ক্যার্টিলিভারই হোক ) বারান্দার 
ক্ষেত্রে তার ঘন-পরিমাণ হিসাবে ধরতে হবে । সেক্ষেত্রে মনে করা হবে, যেন 
বারান্দার চতুর্দিকে দেওয়াল আছে। 


বর্তমান বাজার-দর অনুযায়ী পূর্ণ নির্মাণ-বযয়ের ঘন-পরিমাণের রেট ৬ 
থেকে ৪-০*-এর ভিতর হয়ে থাকে । আমরা যে কয়টি উদাহরণ আলোচনা 
করেছি, তার ঘন-পরিমাঁণের রেট্‌ এখানে কষে দেখতে পারি; 


(ক) প্রথম উদাহরণ £ চিত্র_-162-এর ক্ষেত্রে পিছনের বারান্দাটি 
ঘন-পরিমাণের হিসাবে আসবে না। ওটা! বাদ দিলে বাড়ীটার প্রস্থ -এবিয়া। 
হচ্ছে ৫৫৬ বর্গফুট ৷ উচ্চতা (১০/_-৯) -৬/-০১০--৩। ফলে ঘন-পরিমাণ 
==৫৫৬ বৰ্গফুট ৮ ১০/--৩%-৫১৬৯৯ ঘনফুট ৷ সুতরাং, নির্মাণ-ব্যয়ের ঘন 
পরিমাণের রেট্‌ ল২১,৭৩৯*০০ টা. +৫৬৯৯--৩৮১ টা. । 


(৭) দ্বিতীয় উদাহরণ £ চিন্র_-167-এর ক্ষেত্রে বাড়ীটিতে খোলা 
বারান্দা নেই। গ্লিদ্ব-এরিয়| (প্রিস্ব-অফ্‌সেট বাদে) হচ্ছে ৯৪৮ বগফুট। 
অর্থাৎ ঘন-পরিমাণস৯৪৮ বর্গফুট %১০/--৯%-০১০১১৯১ ঘনফুট । স্থতরাং 
নির্াণ-ব্যয়ের ঘন-পরিমাণের রেটু- ৩১১৮৬৭'০০ Bl ১০১১৯১০০৩১২ টা.। 


(গ) তৃতীয় উদাহরণঃ- চিত্র_-167-এ দোতলার উপযুক্ত বনিয়াদ 
রেখে আমরা যে তৃতীয় উদাহ্রণটি আলোচন! করেছি, সেখানে ঘন-পরিমাণ 
বাড়েনি, অথচ নির্মাণশ্বযয় বৃদ্ধি পেয়েছে-৩৫৩৭'* টাকা। দ্বিতলের বনিয়াদ 
রাখলে সেপটিকৃ-টটাটাকেও প্রথম অবস্থাতেই বড় করতে হবে; সুতরাং 
পূৰ্ণ নিৰ্মাণ-ব্যয় শুধুমাত্ৰ ৩৫৩%০: টাকা বাড়বে না, আরও বেশী বাড়বে। . 
্যয়-বৃদ্ধি যদি আন্দাজ ৪,৫০** টাকা হয়, তাহ'লে নির্মাণব্যয়ের ঘন- 
পরিমাণের রেট হবে-৩৬৩৬৭*০* টা. ১০১৯১-০৩৫৭ টা.। 
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,(ঘ) চতুর্থ উদাহরণ ৪ চিত্র_169-এ দৃষ্ট বাড়ীটিতে ষদি শুধু একতলা 
টনি বৰ হয়, তাহ'লে কণ্টিন্‌জেন্দি- সহ তার নিৰ্মাণ-ব্যয় হবে ৪৩,০৫০'০০ ঢা 
ৰাড়ীটির ঘন-পরিমাণ- ১৩,২১৮ ঘনফুট ৷ স্থৃতরাৎ নির্মাণ-ব্যয়ের ঘন-পরিমাণের 
রেট ৪৩১০৫ ০০০. টা. Ed ১৩,২১৮ = ৩'২৫ টা. | 

ও বাড়ীটির দোতল| সম্পূৰ্ণ করলে কটিন্জেন্সি-মহ নিৰ্মাণ-ব্যয় দাড়ায় 
AER ঢা) 
ঘন পরিমাণ= ১০৯৮ বৰ্গফুট %২১'_-৩'/= ২৩, ৩৩২ ঘনফুট 
১৮ বর্গফুট ৮ ১-৬= ১৮৯ এ 
৮৪ বর্গফুট ৮ ৬/--০//- ৫০৪ এ 
মোট = ২৪,০২৫ ঘনফুট ্‌ 
- সুতরাং ঘন-পরিমাণের রেট ৭৮,৮৫৫'০০ টা. + ২৪,০২৫==৩:২৮ টা. । 


৷ সজ্দ্ৰব্য 2 (১) প্রথম উদাহরণে ঘন-পরিমীণের রেটু বেশী হওয়ার কারণ, 
পিছনের বারান্দাট। বাদ আছে ব'লে এবং ছোট বাড়ীতে আন্্ষ্দিক হিসাবে 
বেশী খরচ পড়ে ব'লে । তৃতীয় উদাহরণে রেট, বেশী হওয়ার কারণ, দোতলার 
বনিয়াদে মাত্র একতল| বাড়ী তৈরি করার জন্য । 

৷ লক্ষণীয়, এ পৰ্যন্ত আমর1 যে ঘন-পরিমাণের রেট, নির্ণয় করেছি তা ‘পূৰ্ণ’ 
নিৰ্মাণ-ব্যয়ের নয়, অর্থাৎ মলমৃত্র নিষ্কাশন-ব্যবস্থা, পানীয়-জল সরবরাহ-ব্যবস্থা, 
ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ, জমির দাম, রেজিষ্ট্রেশন খরচ ইত্যাদি না ধরে। 

. চতুর্থ উদাহবণের বাড়ীটি ( অর্থাৎ চিত্র__169) সম্পূর্ণ হ'লে কেমন দেখতে 
হবে, তা দেখানো হয়েছে চিত্র_174-এর পার্সপেক্টিভ চিত্রে ৷ 


0 EDUCA 10% Hm 


৬ 

9 (৮6009115108 
ৰ 

Ler vices. EE 


সরিম্নি 
(ক) পরিভাষ। 


বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন ইংরাজী শব্দের কিভাৱে’ অনুবাদ করেছেন, এ 
গ্রন্থে কি কর! হয়েছে এবং গ্রস্থকারের মুতে কোন্‌ শব্দটিকে ভৱিষ্যতে চুড়ান্ত- 
ভাবে গ্রহণ করা উচিত, তা নীচের তালিকায় দেওয়া হ'ল। এই তালিকাটি 
সম্বন্ধে ক্য়েকটি মন্তব্য কর] প্রয়োজন £ 

(১) যে সব ইংরাজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বাংলা ভাষায় স্থপরিচিত 
[ষেমন_-৬/৪11_ দেওয়াল, ০০৮-দরজা, wi0০৯-_ জানালা; wood— 
কাঠ, bri€k--ইট, r০০f-ছাদ, 0০০:__মেঝে ], সেঞ্জলি অগ্রয়োজনরোধে 
এখানে সন্নিবেশিত হয়নি। 

(২) যে সব শব্দের কোনও অনুবাদ করা হয়নি, ইংরাজী শব্দকেই বাংল! 
হরফে লেখা হয়েছে, সেগুলিও এখানে দেওয়! হয়নি; কিন্তু যদি অন্য কোন 
লেখক তার পৃথক অনুবাদ ক'রে থাকেন অথবা গ্রন্থকার আপাততঃ অনুবাদে 
বিরত থাকলেও এর ভবিয়াৎ অনুবাদ অনুমোদন করেন, সেক্ষেত্রে সেগুলি 
যুক্ত করা হয়েছে। যেমন--স্প্যাণ্ডিল, স্টিরাপ, স্প্লেড-জ্যান্ব, দেওয়া হয়নি 
(কারণ এর বাংল! অনুবাদ কেউ করেননি এবং এগুলি অনুবাদ না করাই 
লেখকের মত)। অথচ rafter, 08110) closer, vehicle প্রভৃতি দেওয়। 
হয়েছে (কারণ অন্যান্য লেখক তার বঙ্গানুবাদ করেছেন অথব| চূড়ান্ত নিপত্তি 
লহ্বন্ধে বর্তমান লেখকের এ বিষয়ে বক্তব্য আছে) ৷ ঃ 

(৩) ইংরাজী শব্দের পাশে প্রথমে লেখ! হয়েছে এ গ্রন্থে ব্যবহৃত, 
শব্দটি। তারপরে কতকগুলি সংখ্যা আছে। ১, ২, ৩ ও ৪ যথাক্ৰমে 
ভ্ৰীকু্জবিহারী চৌধুরী, ছুর্গাচরণ চক্রবর্তী, প্রফুছ্লচন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শৈলেশ্বর 
সান্তাল মহাশয়-কৃত অন্বাদকে বোবাবে। যে শব্দটি চূড়ান্তভাবে গ্রহণযোগ্য 
ব’লে মনে করেছি, সেটি উদ্ধৃতি-চিহ্নের “ ” ভিতর লেখা হয়েছে। যেখানে 
একাধিক শব্দ নেই, সেখানে উদ্ধৃতি-চিহ্ন বাহুল্যবোধে দেওয়া হয়নি। 

(8) কিছু কিছু শব্দ সংস্কৃত এবং দেশীয় শব্দ অন্মোদিত হওয়ায় 
লমাসবদ্ধ পদে বা বাক্যে গুরু-চণ্ডালী দোষ হাতে পারে । মনে হয়, পরিভাষার 
ক্ষেত্রে এটা ক্ষম কর! চলে [ যথ|-],০৮61== অনুভূমিক, Plinth পোত; 
সুতরাং 011000-1561-পোতার অনুভূমিক ৷ Prime=প্ৰাথমিক, ০০৪ 
পৌচ ; সুতরাং prime ০০৭t= প্রাথমিক পৌচ। The rise of the step- 
should be in Plumb=ধাপের উচ্ছায় ওলনে থাকবে, ইত্যাদি ]। 
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“খিলান”, ১২৩৪ 

‘খঙচন্দ্ৰাকৃতি”, ভাঙা- 
খিলান ১২ 

“অর্ধ চন্্রাকৃতি”, 

আধেঙ্গা! ২, আধগোলা ১ 

“ক্ষেত্ৰফল”, কালি ১২৪ 


কৃত্রিম-পাথরের মেঝে 
ছাল, “বন্ধল” ৩ 
আধলা-ইট 
ব্যাটেন, “বাতা” ১২ 
বীন, “কড়ি” ১২৪ 
শয়ন-কক্ষ 

কলের মুখ 

বণ, “বান্ধন” ১ 
“ইট”, ইট 
এক-নম্বর ইট 

দুই 19 1 

তিন ,, , 


কাচাইট 
পিকেট্‌-ইট 
প্ৰস্থ 
ৰালুঠেশ, 
স্ফীতি 
“সিলিং”, ছাদের 
তলভাগ ১ 
জমাট বাধানোর 
উপাদান 
মধ্যম-রেখা, 
“কেন্ত্র-রেখা” 
“সেপ্টারিং” কালিফ ২ 
কালবুদ 
“করোগেট টিন” 


ঢেউ.তোলা চাদর ৪ 


10157] Engineering 
“Olose-couple roof 
‘Closer-King 


— -Queen 
Coal-tar 
Oolour-wash 
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যুক্ত-দো-চাল| 
“রাজা-ক্লোসার” 
ডেড়ী ১ 
রাণী-ক্লোসার 
আল্কাতরা 
“কলা র-ওয়াশ”, 
জলরঙ ২ 


Column 
Compression 


Concrete 


Corridor 

Cornice 

Course aggregate 
Course of brick 
Covering 
Cranking 

Curing 

Dead load 


Depth 

Design 
Dimension 
Dovetail joint 


D. P.C. 


Draftsman 
Drain 

Drier 
Drip-course 
Dugbelling 
Dugvwell latrine 
Eave line 
Elevation 


End-View 
Engineer 
—Oivil 
Estimate 


Eye-hook 

Fine aggregate 
Finishing 
Foot-rule 
Footing 


Foundation 


স্তম্ভ 
কম্প্রেমান, 
‘সঙ্কোচন” ২ 
“কংক্রিট”, খোয়া ২৪ 
খাম্বির| ৩ 
বারান্দা, “করিডর” 
“কানিশত কানিস্‌ ১ 
প্রধান উপাদান 
“রাদ্দী”, রেন্দা, ভর ৬ 
আবরণ 
ঘোড়া-বাধা 
জল-খাওয়ানে 
মৃত ওজন 
“নিশ্চল ভার” ৪ 
গভীরতা 
“ডিজাইন” নক্সা ২ 
“ডাইমেনসান” মাপ 
ডাভ-টেইল জোড়াই 
“ফিা-জোড়' ২ 
“ডি. পি. সি.” সদি- 
নিবারক বাবস্থা ১ 
নক্সানবিশ 
নৰ্দমা 
শোষক ৩ 
নুড়নুড়ি 
দাগমারি 
কুপ-পায়খানা 
ছক্কা 
এলিভেমান, 
“সম্ুখদৃষ্ঠ” ১ 
এও ভিয়ু, “পাৰ্খদৃশ্য” 
পূৰ্তবিদ্‌ 
বাস্তকার 
ব্যয়-নিণয়, প্রাকৃকলন 
“আনুমানিক ব্যয়” ৪ 
আই-হুক, 

“লব লবী” ২ 
সরু-দানাঁর উপাদান 
মমাপক 
গজ ২ 
ধাপ, “দাড়া” ১ 
বনিয়াদ ১২ 


Frog of brick 
Front Elevation 


Gradient 
Grating 
Ground glass 
Ground level 


Hair-crack 
Hallor 
Header 


Hinge 
Hip-rafter 
In-situ casting 


- পরিভাষা 


ইটের ব্যাঙ, ‘ফ্ৰগ” 

ফ্ৰণ্ট এলিভেসান, 
“সন্মুখদৃখয” ১ 

ঢাল 

“গরাদ”, শিক ৩ 

ঘসা! কাচ 

জমির লেভেল 
“জমির অনুভূমিক” 

চুলফাট 

ঘুণ্ডি 

হেডার, টোৱে ২, 

গড়ে ১ 

কা ২ 

অধিতাক-রাফ টার 

শ্ব-স্থানে ঢালাই 


Ttem-.rate Contract ফুরনের চুক্তি 


Joint 


Koy stone 
King-closer 
King post 
Kitchen 


“জোড়াই", খড়া ১ 

লোহার-কড়ি 
চাবি-পাখর ১ 
বরাজা-ক্লোজ!র 
“রাজ! পোস্ট” তীর ১ 
রান্নাঘর 


Labour rate contract মজুরি ফুরনের চুক্তি 


Landing 
Layer of brick 


Lay-out 


Leanto 
Level 


Lime plaster 
Limo punning 
Lime terracing 
Limpet washer 
Lintel 


Live load 


Louver 


“চাতাল”, চোঁকী ২ 
“'রদ্দা”, রেনা। ১, 
ভর ৩ 
লে-আউট, “পুতা: 
ফেলা" ১ 
একচাল! 
লেভেল, “অনুভূমিক” 
সমধরাতল ২ 
“চুনের গলেস্ত।র|” 
চুনভাঙা ১ 
লাইম-পানিং 
এবোগাঁদী” ১৩ 
জলছাদ 
টুপি-ওয়াসার 


খড়খড়ি, “পাখী”, 
ঝিল্মিল 
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Lump.sum contract থা|ওক|রের চুক্তি 
Main reinforcement প্রধান-ছড় 


Masonry “গ্রীখ নি” ২, গাখুনি ৬ 
Material মাল-মশল্লা 
81989197001 Book মাপের “ত! 
Mortar মশলা! 
Neutral axis নিরপেক্ষ অক্ষরেথ| 
"উদানীন অক্ষরেখা” 
North line উত্তর-নিৰ্দেশক-রেথ| 
“উত্তর-রেখা” 
Offset ধাপ, “কাটান” 
Opening “কৰল”, ফাক 
Parapet আদল্সে ১২ 
Patent stone কৃজিম-পাখর 
Pillar পড়ন্ত” ১, থাম 
Plank তঙ্কা 
Plaster “পলেন্তারা” ১৩, 
আ'ত্তর $ 
Plinth মিন, ভিত 
“পোষা” ১২৪, 
কুডদি ২ 
Plinth-level সিন্থ,লেভেল 
“পোতার অনুভূমি+" 
Plumb bob ওলন ১৪ 
Pointing পয়োনিং 
“টিপ কারী" ১২৩ 
— Flush মাদা'টিপকারী 
ee দাগ-টিপ কারী 
— Tuck বিট্‌ চিপ কারী 
Precast পূৰ্বে চালাই Ry 
Prime.cout প্রাথমিক পৌচ 
Purlin “পালিন", পাইড় > 
বগা, সাভৃক ১ 
Queen-closer রাণী-ক্লোজার 
Queen-post “রাণী-পোস্ট", 
পার্ষ্তীর ১ 
95101511099 না-ফোটানো চুন, 
“ৰুলিচুন” 
Rack তাৰু 
Rafter “রাফটার”, রয় ১ 
R. 0. "আর. সি.” দৃঢীকৃত 
খাস্থির! ৩ 


৩৪২ 


ৰাস্ত-বিজ্ঞান 


Readymade paint তৈরী-রঙ 
Reinforcement rod “চড়, শিক ৩ 


Ridge মটকা ১ 
Ring কড়া 
Ring “পাড়” পাট (কুয়ার) 
Rise উচ্চতা, উন্নতি ৪, 
খাড়াই ২, “উচ্ছায়” 
Rod শিক 
‘Send “বালি”. বালু ২৪ 
Sap wood = মরা-কাঠ 
‘Reaffolding “ভারা” ১, মাচা ২ 
‘Schedule স্সুচী 
Scheduled 11603; সুচীভুক্ত আইটেম 
‘Schedule of work কাৰ্যহুচী 
‘Shutter “পাল্লা”, কবাট ১ 
==, batten. - ব্যাটেন, খোপরী ১, 
চৌবন্ধী ২, “বাতা” ৪ 
==, panel প্যানেল, “খোপরী ১”, 
চৌ-খোপরী ২, খুপরি ৪ 
=, Venetian “খড়খড়ি” ৪, বিল্মিল ২ 
—, 2d justable louver খড়খড়ি পাল্লা 
=, fixed louver ফিক্সড-লুভার 
“ঝিল্‌মিল” 
‘Ride elevation পাশের এলিভেসান, 
পারছ” ১ 
Bil “সিল্‌”, গেট 
‘Simply supported সাধারণ কড়ি র 
beam 
81815991100 ফোটানো-চুন 
“Soil mechanics মৃত্তিকা-বিজ্ঞান 
Solvent সল্ভেণ্ট, “দ্ৰাবক” ৩ 
5816-16৮6] = স্পিরিট, লেভেল, 
‘পারা-মাটাম” 
“Square মাটাম ২ 
Square বগক্ষেত্ৰ 


Stand ard টি rawing মৌলিক নক্সা 


409 


মৌলিক চিত্ৰ” 
ধাপ 


Stepping foundn, 
Straight edge 
Strecher (Course) 


String 
Ftcre.room 
Strut 


ধাপ-দেওয়| বনিয়াদ 
পাটা 

স্ট্রেচার, “টোরে” ২ 
শৌলো ১ রেদ্দা) 
স্থতলি 

ভাড়ার-ঘর 

স্ট্রাট, ঠেদ্‌ ১৪, 
বাকাটান| ১ “তীর” 


Structural member ভাঁরবাহী অঙ্গ 


Stucco পঙ্খের কাজ ১২ 

Style খাড়া বাতা 

Supplementary item ুটী-বহিভত কাজ 

Support ঠেস্‌ 

Tar পীচ 

Tension বাইরের দিকে টান, 
“টান” $ প্রসারণ ২ 

Terrace roof “পাকা ছাদ” 

‘Thickness গভীরতা, দল ৪, এ 
মোটাই ২ “বেধ” ১৩ 

Tie-beam টাই বীম, 
“আড়কড়ি” ১ 

Timber “কাঠা”, বাহাছুরি 

কাষ্ঠ ২ 

Tread বিস্তৃতি “গুণ” 

Trowel কপিক ২ 

Tube-well নলকুপ 

Unslaked ime  না-ফোটানো চুন 

Valley rafter উপত্যকা-রাফ টার 


Vehicle 
Ventilator 


Vertical battens 


Volume 
ভা, (০ 
Weight 
Well 


White ৪৪1) 


ভেহিক্ল, ‘অনুপান’ ৩ 

‘ঘূলঘুলি’, আওয়াজা ২ 

খাড়া তক্তা, 
“খাড়াবাতা”ঃ 

আয়তন 

পায়খানা 

ওজন, গুরুত্ব ৪, “ভার”? 

“ইদার|”, ইন্দেরা ২ 

“চুনকাম”, 

কলি-ফেরানো ১২ 


স্লিম্িউ 


(খ) শব্দপঞ্জী (বা ইণ্ডেক্স ) 


অক্জেলিক এ্যাসিড 
অগার 
অধিত্যকা। ( হিপ,) 
অফসেট 
অ-ভারবাহী দেওয়াল 
অলডুপ 

আই-হুক 
আইটেম্‌-ওয়ারি এস্টিমেট, 
আইটেম্‌ রেট, 
আইড.ল্‌ লেবার 
আউট-ফল 
আধ.জা ইট 
আন্কোর্সড্‌ রাবল্‌ 
আমা ইট 
আর. বি. স্ল্যাব 
আর. সি. কলাম 
আর. সি. লিণ্টেল 
আর্চ (খিলান ) 
আল্কাতর৷ 

ও আলে! 

ইউ-ট্ৰ্যাপ, 
হার, 
ইংলিশ বণ্ড 


৮৯) ৯০ 


১১৪ _.. ইন্টারসেপপিং ট্র্যাপ, ২৭৬ 
২৬১ ইন্‌-সিটু ঢালাই ১৪৩ 
ইন্স্পেকশান চেম্বাৰ ২৭৫ 
২২ ইয়ার্ড গালি ২৭৪ 
৩৯ জঈভ্‌ লাইন ( ছঞ্চ|) ৮৯ 
১৯৭ ঈভস্‌ গাটার eh 
১৯৭ উচ্চতা (রাইজ ) et 
২২৫ উত্তর-নির্দেশক রেখা 
২২৫ ( নৰ্থ লাইন) ১১১৪ 
২২৮ উপত্যকা (ভ্যালী) ৮৪, ৪ 
২৫৯ উৰ ৪৯ 
৪৩ একচাল। ( লিন-টু ) বণ 
৫৯ এক্সটেণ্ডার ryt 
৪9১ _ এক্সপ্যান্সন্-জয়েণ্ট 
১৪৫ এণ্ড-ভিয়ু ( পার্স ) রি 
৮১ এলিভেসান 61 
১৪৩ এল্‌-হুক ' ৰ 
৮১ এপ্টিমেটিং ২২৪ 
২১০: ধ্যান্কারেজ ঠা 
২৫২ এ্যাঙ্গেল ig 
৭৬ অ্যাটি-সাইফনেজ পাইপ ২৭২ 
ar এ্যাবাটমেণ্ট - i" 
৪৫ ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট 
টি ( বালি) ১৬ 
৩৯ এ্যাশলার গীথণনি যঃ 
৪৯ এযাসবেন্টস্‌ ছাউনি ১** ১০৬ 
১৬৭ 


১১১ ওপন-নিউয়েল সিঁড়ি 


৩৪৪ 


ওয়াইগ্ডাৰ্স-সিঁড়ি ১৬৫, ১৬৮ 
ওয়াটার ক্লসেট ২৭০ 
ওয়াটার-জেট পদ্ধতি. - ২৫৬ 
ওয়াটার-পিমেণ্ট রেশিও ১৩২ 


ওয়াটার সীল ২৭১. 
ওয়াল-টাই ৫৫ 
ওয়াল-প্লেট ৮৯, ৯০ 
ওয়েজ ৭৬, ৮৫ 
ওয়েন্ডিং (ঝালাই ) ১৭৮ 
ওয়েস্ট-পাইপ ২৪৯ 
ওরিয়েন্টে শান্‌ ২১৬ 
ওলন ( প্লাম্ব-বব, ) ৫০ 
কংক্রিট ৯১ ২৩ 
= ঢালাই ১৫১ 
= দেওয়াল ৬১ 
০০৮০ ৬২ 
= মশলার ভাগ ১২৯ 
=, মিক্সিং মেশিন ১৩৬, ১৩৯ 
=, মেশানো ১৩৬, ১৩৯ 
= সিল ৭৭ 
কগিং জয়েণ্ট ই ৭৫ 
কন্ভেন্সন্‌ ৯ 
কণ্টিন্জেন্সি ২২৭ 
কষ্টিনিউয়াস বীম ১৪৭ 
= স্স্যাব ১৪৬ 
কন্সিস্টেন্সি ২১২ 
কবল! ( ওপ,নিং ) ৭্ড 
কভারিং ১৪২১ ১৪৪ 
= পাওয়ার ২১২ 


কম্পোজিট ম্যাসন্বি ৬০ 


কম্প্রেশন ৯২১ ১৪৭১ ১৬০ 


বাস্-বিজ্ঞান 


করবেলিং, ৫২ 
কমিক (ট্রাওয়েল ) ৫২ 
করিডর ২১৭ 
করৌগেটেড-টিন ৯৫, ৯৭, 

১০৫, ১০৭ 
= খ্যাসবেস্টস্‌ ১০০ 
কলাম ( স্তম্ভ ) ১৭৩ 
কলার-ওয়াশ- ২০৪ 
= বীম ৯১ 
কর্ণ পরীক্ষা ১৭ 
কাউল ২৬৩, ২৭৪ 


কাউণ্টারসাঙ্ক রিভেট ১৭৬ 
কাচা ইট ( সানড্ৰায়েড ) ৪১ 
কাটা! তার (বার্ড ওয়্যার) ১৮৩ 


কাঠ, মরা/রসালো ৭৩ 
কাপ ল্্‌-ক্লুফ্‌ ৯১ 
কিউ ট্ৰ্যাপ ২৬৩ 
কিওরিং ( জল খাওয়ানো ) 

৭৩১ ১৫৩ 
কী-স্টোন (চাবি-পাথর ) ৮৩ 
কুইক-লাইম (না-ফোটানো চুন) ২৫ 
কুইন-ক্লোজার (বাণী-ক্লোজার৷ ৪৩ 
কুয়োইন ৫৯ 
কৃপ-বনিয়াদ ৩১ 
_- পায়খান। ২৬৩ 
কুলেক্স ১৯১ 
কোপিং ৫২ 
কোয়ার্টিটি সার্ভে ২২৭ 
কোল্টার ২১০ 
কোর্সডরাবজ্‌ = 
ক্যাণ্টিলিভার ১৪৬, ১৫৩ 


শব্দপন্তী 


ক্যালসিয়াম অক্সাইড 
(নাফোটানো। ) ২৫ 
= কার্বোনেভ ২৫ 
= হাইড্রক্সাইড (ফোটানো চুন) ২৫ 
ক্যালোরেক্স ১৯১ 
কৃত্রিম পাথরের মেঝে 
(পেটেণ্ট স্টোন). ১১৪ 
ক্রাউন ৮৩ 
ক্রাফট-পেপার ১৬২ 
ক্রিয়োজোট-তেল ৮০) ২১০ 
ত্ৰ্যাঙ্কিং ( ঘোড়া তোল ) 
১৪২, ১৪৩ 
ক্লিট, ( ছিটকানি ) ১৯৭ 
ক্রিয়ার স্প্যান ৮৩ 
ক্লোস-কাপ_ল্ড ছাদ ৯১ 
ক্লোজার ৪৩, ৭১ 
ক্র্যাম্প, ৭৯ 
খড়খড়ি-পাল্লা ১৯২ 
খড়ের ছাউনি 2 
থাদরি ইট (ব্রিক-অন-এজ ). ১১২ 
খিলান ( আচ ) 1 
__ অৰ্ধচন্দ্ৰাকৃতি, খণচন্দ্ৰাকৃতি, 
ইলিপটিক্যাল, স্টিল্টেড -৮৩ 
খোয়া ২৩, ২৪ 
গাঁসেট ১৭৫ 
গালি-পিট ২৭১ 
গার্ডার ১৭২ 
গুণিয়া (স্কোয়ার ) ৫ 
গেজ ৮ 
গেব্‌ Ye 
গোয়িং ১৬৪ 


৩৪৫ 
গোল দেওয়াল = ২০ 
গ্যাবলেট্‌ ৮৯ 
গ্যালভানাইস্ড তার ১৫৮, ১৮৩, 
গ্যাস-আউটলেট পাইপ ২৭৫ 
গ্রাউও ফ্লোর (একতলা) ৫৩. 
= গ্রীস (ঘষা-কাঁচ) ১৮৪ 
গ্রিলেজ ২৮ 
গ্রেডিয়েণ্ট (ঢাল ) ২৪৯ 
গ্যাভেল ১৭ 
সঘ্য৷ কাচ ১৮৪, ১৮৫ 
ঘুণ্ডি ১২০ 
ঘূৰণ পদ্ধতি ২৫৬. 
ঘোড়া-বীধা (ক্রযাক্কিং) ১৪২ 
চাবি (কী) ৮৩ 
চুন (লাইম ) 
= পাথুরে (স্টোন-লাইম ) ২৩ 
_ কলি (শেল-লাইম) ২৯০ 
চুনকাম ( হোয়াইট-ওয়াশ ) ২*৩ 
চুন-বালির গলেন্তারা ২০১ 
__ বালির মেঝে ঠা 
__ স্থুরকির মশল্লা ২৪, 8৭ 
__ স্থুরকির মেঝে 37৮৯ 
চৌকাঠ এ 
__ জানালার ঠা 
+ দরজার ৭৮ 
ছকচা ( ইভস্‌ ) 
ছাজ| ১৪৪: 
ছাল ( বাৰ্ব ) 2) 
ছালট ইট ৪১ 
জগল্‌ ৰ 
জল ২৩, ১২৯ 


৩৪৬ 
জল খাওয়ানে| (কিওরিং) ১৫৩ 
= ছাদ (লাইম টেরাদিং ) ১১৮ 
== "সরবরাহ ২৫৩ 
জে.-হুক ৯৮ 
জ্যাক-রাফ্‌টার ৯০ 
ভ্যাম্ব, ৫২ 

ঝামাইট | ৪১ 
= -কংক্রিটের মেঝে ১১৩ 

টব-স্টাল ১৫৮ 
টাওয়ার-বোণ্ট ১৯৬ 
টাক পয়েন্টিং ২০৩ 
টাংঞ্যাপ্ত-গ্র ভে, ১৮৬ 
টালির মেঝে ১১৩ 
টি-আয়রণ (লোহার বর্গা) ৮২ 
টি-বীম ১৪৭ 
টুপি-ওয়াসার ৯৮ 
টুলিন-ইট ৭২ 
টেনন্‌ ৭৬ 
টেনসন ৯২ 
টেনসন স্টীল ১৪৭, ১৫৯ 
টেরাজো ১১৭ 


ট্রেড (ধাপের বিস্তার) ১৬৪, ১৬৭ 


ট্রাস ১৮১ 

* ট্র্যাপ, ২৭০ 

ঠিকাদারের জ্ঞাতব্য ৩৪১ ৬৭) ৭৯, 

১০৩, ১৫৪, ২১০ 

'ডগ-লেগেভ সিড়ি ১৬৭ 

ডেলি-লেবার ২২৯ 
ডাইমেন্দন লাইন (মাপ- 

নির্দেশক রেখা) ১১ 

ডায়াগোনাল বণ্ড ৪৭ 


বাস্ত-বিজ্ঞান 


ডিম্টেম্পারিং ২০৫ 
-ছড় ১৪২ 
= পাইপ ২৫৬ 
ড্যাডে। ২০৪১২০৭ 
ভ্যাম্প-প্রুফ-কোর্স ৩২, ২৪৯ 
ডরিপ-কোর্স (সুড়ন্তুড়ি) ৫২, ১৪৫ 
ড্রিল-কর! ১৭৮ 
ড্রেন ( নৰ্দম| ) ২৪৯ 
ঢালাই লোহা ( কাস্ট 
'আয়রন্‌) ১৭০ 
ঢালু ছাদ ৮৬ 
তত্বাবধায়কের কর্তব্য ৩৭, ৬৮, 


৮০, ১০৬, ১২২, ১৬০১ ১৯৮৯ ২১২ 
তাগাড় ( ব্রিক-ভ্যাট, ) 88, ৪৯ 


তারের জালতি ৫৪ 
তালঝাম। ৪১ 

খাওকা-দর ২২৯ 
থে টিং ( হড়ম্ুড়ি ) ৫২ 

দ্বরমার দেওয়াল ৬৪ 
দ্রাগমারি (ডাগবেলিং ) ২১ 
দুদিকে ছড়-দেওয়া বীম" ১৪৭ 
দেওয়াল, অ-ভারবাহী 


(নন-লোভ বিয়ারিং) ৩৯ 
= ভারবাহী (লোড-বিয়ারিং) ৩৯ 


= দরমার ৬৪ 
= মাটির ৬৫ 
= আধলা বাশের ৬৫ 
দো-আঁশল৷ গীথ নি ৬০ 
দোচালা ছাদ ৯১ 
ধাপ (স্টেপ) ২২ 


ধাপ-দেওয়া ভিত ২১, ২২ 


শবৰ্দপঞ্জী 


২৭৭, ২৭৮ 


ধ্মহীন চুল্লি 


নক্সা ( স্কেচ ) ১ 


নক্মানবিশ ( ডাফ্‌ট্‌দ্‌ম্যান) ১ 
নচিং ৭৫ 
নর্থ-লাইন ( উত্তর-নির্দেশক 
রেখা) ১, ১০ 
= নর্দমা (ড্রেন) ১২, ২৪৯ 
নলকূপ ( টিউব-ওয়েল) ২৫৪ 
= পায়খানা 
(বোর্-হোল ল্যাট্রিন ) ২৬১ 


নাট-বোণ্ট 3 
নিউট্রাল এযাক্মিস্‌ 

(নিরপেক্ষ অক্ষরেখা ) ১২৫ 
নিউয়েল ১৬৬, ১৬৭ 


নিরাপদ ভারবাহী ক্ষমতা ১৭ 
নীট-সিমেন্ট- ফিনিশিং ২০৭ 
নুড়নড়ি (ড্রিপ্‌-কোর্স ) ৫২, ১৪৫ 


নড়িয়া টালি ৯৪ 
নোসিং ১৬৪, ১৬৯ 
* পপয়েটিং ২০২ 
= ফ্লাস/রুল/টাক্‌ ২৯৩ 
পলেস্তার! ২০০ 
= চুনবালি|পিমেণ্ট-বালি ২০১ 
পাইল বনিয়াদ ২৯ 
পাকা ছাদ ( ফ্ল্যাট ক্ষফ.) ১০৪ 
পাগমিল ৪, 
পাথরের গাঁথনি ৫৮ 
পাটা (স্ট্রেট এল.) ,£১, ৬৯ 
পাডলে৷ ৩২ 


পার্লামেন্টারি কজা ১৯৬ 
পাঁলিন ৯, ৯৯ 


৩৪৭ 

পার্সেন্টেজ-অফ. 
রি-ইন্‌ফোর্সমেন্ট ১৫৪ 
পাশের এলিভেসান বাঁতি 
পিকেট ইট 5 


পিগমেন্ট (রঙের গুঁড়া): ২০৭ 
পিঠামুলি বাশের দেওয়াল ৬৩ 


পিচ, ১৭৯ 
পিছনের এলিভেসান্‌ (ব্যাক) ৭ 
পিয়ার ৮৩ 
পিলার ( স্তম্ভ ) ১৭২ 
পূর্বেঢালাই-করা (প্রিকাসট) 
৬১,১৪৪ 
পেটা-টালির ছাদ ১১৭ 
পেটেণ্ট স্টোন মেঝে ১১৪ 
পোলিং বোর্ড ৩১ 
পোস্ট প্লেট ae 
প্যাকিং পীস্‌ ১৭৪ 
প্যান ২৭০ 
প্যান-টালি ৮৩, ৯৫ 
প্যারাপেট (ছাদের পাচিল ) ৫২ 
প্লাম্ব-বব,(ওলন) = ত" 
গ্লাস্টার ( পলেস্তার| ) ২০০ 
প্রিম্থ, ( ভিত, ) ৯, ১৩, ২০ 
্রিন্ন-এরিয়া-রেট ২৪৩ 
প্ল্যাটফর্ম ২৬ 
প্ল্যান ৩ 
প্ল্যানিং ৃ ২১৪ 
ফাঁপা দেওয়াল ৫৪, ৫৬ 
ফিক্সড.ল্যুভার পাল্লা ১৮৫ 
ফিস্-জয়েন্ট ? ৭৫ 
ফিদ্‌-প্লেট ৭৫) ৭৬ 


৩৪৮ 


ফুটরুল ৫5 
ফুটিং ২৭, ৫২ 
ফুরনের চুক্তি ২২৫ 
ফেরুল ২৫৬ 
ফেসিং-বণ্ড ৪৭ 
ফোটানো চুন (ল্লেকেড-লাইম) ২৫ 
ফ্রগ ( ইটের ব্যাঙ ) ৪৩ 


ফ্ৰণ্ট-এলিভেসান্‌ বা ভিয়ু ৭ 
ফ্রেমড ও প্যানেল পাল্লা. ১৮৮ 


= ও লেজেড ' এ ১৮৬ 
ফ্ৰ্যাঙ্কি পাইল ৩১ 
ফ্লাইট ১৬৫, ১৬৮ 
ফ্লাস-পয়েন্টিং ২০৩ 
= পাল্লা ১৮৫, ১৯৩ 
ফ্লাসিং ট্যাস্ক ২৭১ 
ফ্লেমিশ, বশু ৪৬ 
ফ্লোর্-এরিয়া রেট ২৪৩ 
ফ্ল্যাজ ১৭৩, ১৭৮ 
বনিয়াদ (ফাউণ্ডেশন) ' ১৩, ১৮, ২১ 
- উপাদান ২৩ 
= ধাপ-দেওয়| (স্টেপিং) ২৬ 
= রাফট্‌ ২৭, ২৮ 
= গ্রিলেজ ২৮ 
= পাইল নি ২৯ 
, বণ্ড ( জোড়াই ) ৪২,১৪১ 
বণ্ডিং ৪২ 
বালি মোট সক্ষম ১৭ 
বান্ধিং (বালির স্ফীতি ) ১৩০ 
বাইণ্ডার তার ১৪২ 
বাকলিং ১৭১ 


বার্ক (ছাল) ৭৩ 


বালুঠেশ ( বাফার ব্লক ) ১৯৮ 
বিটুমেন ওয়াশার ৯৮ 
বিবকক (কলের মুখ) : ২৫৮ 
বিয়ারিং পাওয়ার 

(ভারবাহী ক্ষমতা ) ১৭ 
বুকামুলি বাঁশের দেওয়াল ৬৩ 


বেড $= 8৪২ 
বেড প্লেট ৬১, ১৭৪ 
বেড ব্লক ৬৭ 
বেঞ্চিং ২৭৭ 
বেস্মেণ্ট ৫৩ 
বেস্‌ কানেকশান্‌ ১৭৫ 
_ প্লেট ১৭৫ 
ব্যাক-ভিযু ( পিছনের দৃশ্ত ) ৭ 
ব্যাকিং ৬১ 
ব্যাঙ ৭২ 
ব্যাট (আধলা-ইট ) ৪৩ 
ব্যারাইটিস্‌ ২০৮ 
ব্যালাস্‌টেড ১৬৬, ১৬৮, ১৬৯ 
ব্রিক-অন্-এজ, (খাদরি) ৫৩, ১১২ 
= = এণ্ড, ৫৩, ১১২ 
_ ফ্ল্যাট ১১২ 
ব্ৰেস্‌ ১৮৬ 
ব্লকিংকোর্স ৫৩ 
র্যাক-ওয়্যার ১৫৮ 
ব্যাক-সীট ১০০ 

ভূসৌর ৮৩ 
ভাইব্রেটার ১৫১ 
ভারবাহী ক্ষমতা 


(বিয়ারিং পাওয়ার ) ১৩, ১% 
ভিত, (প্রিশ্থ) ১৩ 


শব্দপন্জী 


৩৪৯ 

ভিত্‌ভরাট করানো! ১১০ মেট্ৰিক পদ্ধতি ৰ: 
ভেপ্ট-পাইপ ২৬৮ মেন-রড ( প্রধান-ছড়) ১৪২ 
ভেট্টিলেটার ১ মেশিন মিক্সিং ১৩৯ 
ভেন্টিলেশান পাইপ ২৬৩, ২৬৮, মোজেক ন 
২৭১ মৌলিক নক্সা (স্ট্যাণ্ডাৰ্ড ডুইং) ৩৫ 

ভেহির, ১০৭ ম্যাপ ৰ 
ভ্যালী ( উপত্যক| ) ৮৯, ৯০ রঙের কাজ হু 
মিগপ চুলা ২৭৯ রডিং আৰ্মি ২৭৭ 
মটকা (রিজ) ৯, ৮৯১ ১০০ রা টা 
এ মজুরি-ফুরন ১3 রাইজ ( উচ্চতা ) ৮৩, ১৬৪, ১৬৮ 
মডুলার ইট ৪০ রাজা-ক্লোজার (কিং) ৪৩ 
মধ্যম-রেখা (সেন্টার লাইন) -- পোস্ট ৰ 
১৮) ২০ রানী-ফ্লোজার ৪৩ 

মফ:স্বল দিক ৪৬ _ পোস্ট ষ্ 
মরা-কাঠ ( স্যাপ.উড,) ৭৩ রানীগঞ্জ টালি ৮৩, ৯৫ 
মৰ্টিস্‌-টেনন ৭৫, ৭৬ রাফটার ৯, ৮৯ 
মশল্লা (মার ). ৪৭... রাফটু বনিয়াদ ৰ 
মাইকা ভ্যাল্ভ, ২৬৩ রাবল্‌ গাথনি ৫8 
মাটাম ( স্কোয়ার ) ১৯১ ৫০ রি-ইন্ফোর্সডতত্রিক ১৪৯ 
মাটি ১৬ রি-ইন্ফোর্সমেন্ট ১৪১ 
= পলি/কাদা ১৭ রিজ ( মটক! ) ৮৯ 
মাংকি ২৯ বিডাকশন ফ্যাকৃটার ২,৩ 
মাঁপ-নিৰ্দেশক রেখা ১১ রুল পয়েন্টিং ২০৩ 
মাপের খাত! (এম. বি.) ৩৫ রিবেট ৭্৬ 
= বাক্স ৩৭ রীজ-পীস্‌ ১০২ 
মুলিয়ান ১৮৯ রেইজড্‌-প্যানেল পাল্লা. ১৮৯ 
মুলিবাশ ৬৩ রেইন-স্পটেড, ইট ৪১ 
মৃত্তিকা-বিজ্ঞান (সয়েল মেকানিক্স) রেকিং করা ৭০ 
১৬ রোল্ড-স্টাল সেকশন ১৭২ 

মেজানাইন ফ্লোর ' ৫৩ -ব্যাণ্ডাম রাব্‌ল্‌ ৫৯ 
মেঝে ( ফ্লোর্‌ ) ১১৭ লফট ২৮৪ 


৩৫০ 
লাইম (চুন) ২৫ 
লাইম-পাটি ২৫ 
লাইম-পানিং (পঙ্খের কাজ) ২০৬ 
লাখপলেন্তারা ৬ 
লিন-টু রুফ (একচালা) ৯১ 
লিন্টেল ৮১১ ১৪৩) ১৪৪ 
লিম্পেট ওয়াশার ar 
লে-আউট ১৮ 
লে-আউট প্ল্যান ১০ 
. লেজেড্‌-ব্ৰেসেড, পাল্লা ১৮৫, ১৮৬ 
লেয়ার ৪২ 
লেবার-রেট, ২২৮ 
লোহার-ছড় ১২৯ 
লোহার-ছড়ের ওজন ১৫৭ 
-_ ক্ষেত্ৰফল ১৫৭ 
ল্যাণ্ডিং (চাতাল৷ ১৬৫, ১৬৯ 
ল্যাঁপ, ৯০ 
ল্যাপ্‌জয়েণ্ট _ ৭৫ 
শাটারিং ১৪৪ 
শালি পাল ১৮৫, ১৯০ 
_ শীট গ্লাস ১৯০ 
শীয়ার ১৪৩ 
শোৱিং ২০, ৩১ 
সদর দিক ৪৬ 
সফিট ৫৩, ৮৩ 
সয়েল মেকানিক্স 'মৃত্তিকা-বিজ্ঞান) 
+ ১৬ 
সর্দাল (লিন্টেল) ৮১১ ৮২ 
সলভেট ২০৮ 


. সাইট ইন্সট্রাকশন খাতা ৩৬ 
সাইট প্ল্যান ১০১ ২২১ 


বাস্ত-বিজ্ঞান 


সাইড এলিভেসান্‌ (পাৰ্শ্বদৃশ্) * 


-সাইফন ২৬৫) ২৭০ 
সাওয়ার বাথ ২৫৯ 
সানভায়েড ইট ৪১ 
সাপিমেণ্টারি ৩৫, ৩৬, ২৩০ 
সামনের এলিভেসান্‌ ৭ 
সারকেস ড্রেন (খোলা নর্দমা) ২৫৯ 
সাভিস পাইপ ২৫৬ 
সালেজ ২৪৮ 
সিউয়ার/সিউয়েজ ২৪৮ 
সিকা/সিকেো। | ৩২ 
সি. জি. এস্‌. পদ্ধতি: ১০১ ১৪ 
সিডিউল্‌-অফ্‌আইটেম ৩৫ 
ছি ওয়ার্ক ৩৫ 
== কোয়ানণ্টিটি ২২৫, ২৩০ 
সিজনিং ৭৪ 
সিড়ি (পেয়ার) ১৬৪ 
সিমেণ্ট-ওয়াশ ২০৬ 
সিমেন্ট-কংক্রিট ২৭ 
সিমেন্ট-বাঁলি পলেস্তার! ২০১ 
== মশল। ৪৮ 
সিল্‌ ৭৭ 
সীট-বন্টু, ৯৮ 
স্থপার-স্ট্রীকচার ১৩ 
সেক্নানাল-এলিভেসান্যগ্র্যান 
f ৭,৮, ৯১ ১২ 


সেন্টার-লাইন (মধ্যম-রেখা) ২০. 


- সেপ্টারিং ৮৪, ১৪০ 
= খোলা ১৫২ 
সেপ,টিক-ট্যাঙ্ক ২৬৪ 


সেফ.বিয়ারিং পাওয়ার ১৭ 


সেলার ৫৩ 
মোকৃপিট ২৬৮ 
স্তাপ-উড, (মর! কাঠ) 
ং ২০৪,২০৭ 
স্কাফড-ভয়েপ্ট ৭৫ 
স্বেল _ ১ 
স্কেচ (নকৃশা) ৩ 
স্কিউ-ব্যাক ৮৩ 
স্কোয়ার (পগুনিয়া, মাটাম) ১৯ 
ন ৯৮ 
স্টপ্‌ কক ২৫৭ 
স্টাইল ১৮৯ 
স্টিরাপ ১৪২, ১৪৩ 
স্টেপিং ফাউণ্ডেশন ২২ 
স্ট্যাগার ১৭৯ 
দ্্যাণ্ডার্ড ডুইং (মৌলিক নক্সা) 
৩৫ 
স্ট্যানসন ১৭৩ 
স্ট্রাট ৯৩) ১৭২ 
স্টিং ১৬৬ 
- কোপ” ৫৩ 
স্টেচার-রদ্দ! ৪২ 
স্ট্রেচিং-বণ্ড ৪৪ 
স্ট্রেট, জয়েণ্ট ৪২ 
২৫৫ 


হৰ্ণ 


৩৫১, 

সেম ১২৪ 
স্প্লেডজ্যান্ব, ৫২ 
স্পিরিট-লেভেল ৫১, ৬৯ 
স্প্রিঙ্গিং পয়েন্ট ৮৩ 
স্পেসিফিকেশন ৩৭, ২২০) ২৩১ 
স্প্যান ৮৩) ৮৭ 
ম্প্যাঙিল ৮৪ 
স্বস্থানে ঢালাই (ইন্‌-পিটু) ৬১. 
ল্যাব, ১৪৫ 
লেকেড-লাইম (ফোটানো চুন) ২৫ 
৭৬ 

হানিকম্ব, ৫৩ 
হাভিং ৭৫ 
হার্ট-উড ৭৩ 
ইাসকল-ডুমনি ১৯৮ 
হিঞ্জ-ক্লিট, ১৯৮ 
হিপ্‌রাফ টার ৮৯ 
হুড়ক। ১৯৭ 
হেড রুম ১৬৮ 
হেডার-রদা ৪২ 
হেডিং-বণ্ড 89 
হেয়ার-ক্র্যাক (চুলফকাট) ১৬১ 
হোল্ড-কার্ ৭৬ 
হোন্ডিং-ডাউন বোণ্ট ৮৯ 
হ্যাম্প-বোন্ট ১৯1 


পর্ৰিশি্ট গে) ৰ 
বিভিন্ন মাপকাঠির আপেক্ষিক সম্পর্ক 


(১) দৈর্ঘ্য 2 
১ ইঞ্চি ২৫৪০০ মি. মি. ১ সে. মি.= ০৩৯৪ ইঞ্চি 
১ ফুট == ০*৩০৫ মি, ১ মি. = ৩২৮১ ফুট =১'০৯৪ গজ 
১ গজ == ০'৯১৪ মি. ১মি. =৩৪'৩৭০১ ইঞ্চি=৩'২৮১ ফুট, 
১ মাইল= ১৬০৯ কি. মি. ১ কি.মি.==১০৯৩'৬১ গজ=*'৬২১ মাইল 


(২) ক্ষেত্রফল ঃ 
১ বর্গইঞ্চি == ৬৪৫১ বর্গ সে. মি. ১ বর্গ সে. মি.= ০১৫৫ বর্গইঞ্চি 
১ বৰ্গফুট == ৮০৯২৯ বর্গ মি. ১ ও মিটার = ১০'৭৬৪ বৰ্গফুট 
১ বৰ্গগঙ্গ = :৮৮৪ বৰ্গ মি. 
১ বৰ্গমাইল== ২৫৯০ বর্গ কি. মি. 
১ বিঘা =১৪,৪০. বৰ্গ ফু. 
১একর = ০৪০৫ হেক্‌টেয়ার 
(৩) ঘন পরিমাণ ঃ 
১ ইম্পিরিয়াল গ্যালন= ৪'৫৪৬ লিটার ১ লিটার == ০২২ গ্যালন 


১ ঘনইঞ্চি ==১৬'৩৮৭ ঘ. সে.মি, ১ ঘন সে.মি. ০৬১ ঘনইঞ্চি 
১ ঘনফুট == ০০২৮৩ ঘ. মি. ১ ঘনলিটার ৩৫৩১৫ ঘ.ফ্ু, 
(8) ওজন £ 
১টন = ১০১৬ টোন ১ সের - =২'০৬ পাউণ্ড 
১টন = ১০১৬ কে.জি. ==*'৯৩ কে. জি, 
১ পাউও্ড ০৪৫৪ কে. জি. ১টোন =.*'৯৮৪০ টন 
' ১হন্দর -৫০৮ কে.জি. ১টোন --২২০৪'৬২২ পাউণ্ড 
== *৫০৮কুইন্টাল ১ কে. জি ==২'২০৫০ পাউণ্ড 
১মণ =৮২'২৮ পাউণ্ড '১ কুইণ্ট।ল==১'৯৬৮ হন্দর 
=৩৭'৩২ কে. জি, ১ কে. জি.-১ সের ১ ছটাক (প্রায়) 
== ০৩৭ কুইণ্টাল ১ কুইণ্টাল=২'৬৮ মণ 


স্ব্লিশ্িষ্ট 
(ঘ) মাল-মশলার পরিমাণ নির্ণয় তালিক। 


বিভিন্ন আইটেমে কোন মাল-মশ.লা কতটা পরিমাণে লাগে সে তথ্যটা 
বাড়ীর মালিক এবং বাস্ত-ব্যবসায়ীর জানা থাক| নিতান্ত গ্রয়োজন। কিন্ত 
নানান কারণে মাল-মশ.লার পরিমাণটা কম-বেশি হয়ে থাকে । বালির আর্দরতা- 
জনিত ক্ফীতি, ইটের মাপ, খোয়া-পাথর ইত্যাদির মাপের উপরের সেগুলি 
নির্ভরশীল। বাস্ত-বিজ্ঞানের অধিকাংশ গ্ৰন্থই এজন্য এ বিষয়ে নীরব । ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতার ফলাফল এখানে সন্নিবেশিত হল: 

ষে-কথ| বার বার বলেছি, আবার তাই বলতে হুচ্ছে--আমর। বৰ্তমানে 
আছি সংক্রামণ মুহূর্তে । ফুট-পাউণ্ড পদ্ধতির পুরাতন হিসাব বেসরকারী ও 
মফঃশ্বল অঞ্চলে আজও কাঁধকরী) অথচ সরকারী কাজ এবং বড় বড় 
ঠিকাদারের! নয়! পদ্ধতি অর্থাৎ সি. জি. এস্‌. পদ্ধতি অনুসারে হিসাব করেন। 


তাই এখানে ছু-জাতের হিসাবই সন্নিবেশিত করতে হল; 


(১) পুৰাতন কুট-পাউণ্ড পদ্ধতিতে হিসাব £ 


সিমেন্টের কাজ ঃ 


আইটেমের নাম মান অনুপাত 


পিমে্ট বালি অন্যান্য মশলা = 


(ঘনফুট) (ঘনফুট) 


(১) ৰামা কংক্রিট % ঘ'ফু, (৪: ২; 


(২) এ ক (৬৪৩৪ 
(৩) এ এ (৮298 
(৪) পাথর-কৎক্রিট এ (৪:২৪ 
(৫) এ এ 
(৬) & এ ০৫:৪৪ 
(৭) ৪" আর সি ল্যাব% ব.ফু. (৪:২: ১) 
(CAE ঞঁ এ 
(৯) $/কৃত্রিম পাথরের মেবে এ. এ 
(১৭%) ১" এ এ এ 
(১১) সিমেন্টের গাথ.নি % ঘ.ফু. (২ £ ১) 
(১২) ও এ (৩:১) 
(১৩) এ এ (৪১) 
(১৪) এ ও (৬২১) 
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১) ২২৫৪০ 
১) ১৫৬২ 
১) ১১২৫ 
১) ২২০০ 


(৬৩ ১) ১৮৫০ 


১) ১২০০ 


৪৫ ঝামা (২৮87৯ দয়, 
৪৫3 এ ৯২, 
৪৫ এ (EE) 5 
৪৩ পাথর (8/-8)--৮৬ ৮ 
৪৫ এ এ 5৮ 
৪৬ এ এ -= ২, 


৯১৭ ১৮৩ 
১৩৮ ২৭৫ 
১৮৪ ৩৬৭ 
১২০ ২৪ 
৯০০ ২৭ 
বাহিত সক 
৫১৪ ৩১ 


৭'৩৩ ১৪"৭ পাথর (8"--২")--২৯'৩ঘচুং 


এ এও ৩৬৭ 

এ (২ ১০4"; 
এও ঙঞ-=৭০," 
ইট এ ১০৫* খানি 
3 এত ১৫, 
০9: 875- 
এ এ ১০৫5 ৯ 


৩৫৪ বাস্ত-বিজ্ঞান 


আঁইটেমের নাম মান _ অনুপাত সিমেন্ট বালি  অন্যান্ত মশলা! 


(ঘ.ফু.) (ঘ.ফু.) 
(১৫) ঠ” দিমেন্ট পলেস্তারা % বু (২:১) ১:০০ ২ ৰ 
(১৬) ৷ এ 05815) 1১৬৭8111715 _ 
(১৭) ত্র. এ (৪5) ০৫০ ২ [2 
(১৮) ২" সিমেণ্ট পলেন্তার এ (২১) ২০ ৪ =] 
(১৯) ঞঁ ত্র (৩তঃ১) ১৫, ৪৫ ৬ 
(২*) এ এ (৬2১) ০৮৬১৬ এজ 


(২১) &% সিমেন্ট পলেস্তারা এ (৬:১1 ১২৮98 == 
(২২) দিমেন্ট পয়েণটিং এ (২£ঃ১) ০৭৫ নও ৫7 
চুনের কাজ? 
(১) লাইম-কংক্রিট (২ ঃ ১) গ্রতি%ঘ.ফু. চুন মণ; স্থরকি--১৫ মণ) 
খোয়া--৯৫ 
(২) চুন-স্থরকির গাঁথনি (২ ২১) ও চুন__৬ মণ; স্ুরকি_১২ মণ; ইট-_১১৫০ 
(৩) ই” বালি পলেস্তারা (২ : ১) প্রতি % বর্গফুট চুন--১ মণ; বালি--২ মণ 
(৪) লাইয় পানিং ওঁ পাথর চুন_- ১ ঘ.ফু. ; বালিচুন--*'৫ ঘনফুট 


ঘ.ফু. 


(৫) চুনকামের কাজ ও পাথর চুন-*১ ঘ.ফু ; কলিচুন--০'৭৫ সেৱ ; গঁদ --১ ছ. 


- . (২). মেট্রিক পদ্ধতির হিসাবে ঃ 
সরকারী কাজে ঠিকাদার কাজ সম্পূর্ণ করার পর কাজে ব্যবহৃত মাল-মশ.জা 


ঘ| সরকারী গুদাম থেকে ‘ইন্দৰ’ করা হয়েছে (দেওয়া হয়েছে) তার একটা হিসাব * 


করা হয়। ঘচরাচর এই মাল হচ্ছে দিমেপ্ট ও লোহা ৷ পি. ডাবলু, বিভাগ 
এবং অন্ঠান্ত সরকারী বিভাগেও কাজের জন্য সিমেন্ট, লোহা, করোগেটেড টিন 
ইত্যাদি নির্ধারিত মূল্যে ঠিকাদারকে দেওয়া হয় । নিয়ে বণিত হিসাব অনুযায়ী 
মাল-মশল| কাজে ঠিকমত ব্যবহৃত হয়েছে কিনা সেটা কাজ শেষের পর বুঝে 
নেওয়া হুয়। সিমেন্টের ক্ষেত্রে শতকরা ৫ ভাগ কম|/বেশী এবং লোহার ক্ষেত্রে 
শতকরা ১০ ভাগ কম|বেশী ছাড় দেওয়া হয়। লোহার ক্ষেত্রে অব্যবহার্ষ 
ছোট টুকরা (সরকারী ভাষায় ‘কাই্‌-পীস্‌") ফেরত হয় না। যদি দেখা যায়, এ 
ছাড় দেওয়ার পরও নির্ধারিত মূল্যে সরকারী মাল নিয়ে ঠিকাদার সবটা কাজে 
ব্যবহার করেনি, তাহলে দ্বিগুণ হারে মালের দাম কেটে. নেওয়া হয়। আমার 
এ গ্রন্থে প্রাকৃকলনগুলি করেছি প্রেসিডেন্সি সার্কেলের পি. ডাবলু সিডিউল 
অন্তযায়ী ! এ পিডিউলে সরকারী মাল ইন্থ করার দর নিয়োক্ত প্রকার (১৯৭৭) 3 


111) 


( 
( 
( 


ওঁ (টর) 
iv) করোগেটেড টিন 


মাল-মশ.লার পরিমাণ নিৰ্ণয় তালিকা! 


() সিমেন্ট প্রতি মেট্রিক টোন ৩৬০০০ টাকা, বোরার দাম সমেত 
[ প্রতি টোন=*'৭ ঘনমিটার হিসাবে ] 


1) লোহার ছড় (সাধারণ) ২,০০০ টাকা প্রতি টোন 
ii ২,৩০০ টাকা 
€,8০০ টাকা 


প্র 
এ 


৩৫৫ 


এ সিডিউলে বিভিন্ন আইটেমে মাল-মশ,লার হিসাব কী ভারে কর] হৰে 
এবার তাই দেখবো আমরা £ 


ক্রম বিষয় 


মান র্‌ ইট 


বালি 


সিমেন্ট 


(প্রতি) (খানি) (ঘনমিটার) (ঘনমিটার) 


(১) ২৫ মি.মি ইটের গাথ.নি ঘনমিটার ৩৮৯ ৭৩৩ ০১০৭ 
এ এ (৪2১) এ ত্র ঞঁ ০০৮৩ 
এ. (৬৪১) & এ Lt) ০০৫৫ 
২) ১২ইমি-মি.এ (৩ £ ১) % বর্গমিটার ৪৯৫১ ৩৬৬ ১২২ 
তর (৪৪১) ও এ ঞঁ '৯১৪ 
(৩) ৭২ মি.মি (২১) ঞঁ ৩০১৪ ২'২৮৬ "৭৬২ 
ঝামা/পাথর বালি সিমেন্ট 
(ঘনমিটার) (ঘনমিটার) (ঘনমিটার) 
(9) ঝামা/কংক্রিট (৪ $২: ১) ঘনমিটার ০৯৪ ০:9৫... *'২২৫ 
(ঝামা ৬--১৯ মি.মি মাপের) 
ধর ৬৫৩১১) ০:৯৬ ‘sr ‘১৬ 
ও ও 6:৪8:১১ এ ০৯৮8৯ "১২২ 
(৫) পাথর-কংক্রিট (৪ £২:১) ও ০1৮৮ 0°88 ২২ 
৷পাথর ৬--১৯ মি.মি. মাপের) 
ক এ ৬৪৩৪5" এ ১৯৪ ০'8৭ ১৫৬ 
প্র (৮2৪5১) "ওঁ ০৯৬ *'৪৮ ১২ 
(৬) ১২ মি. মি. পলেম্তারা (৩ £ ১) % বর্গমিটার 8৫৭ ১৩৭ 
এ ত্র (82১) এ "৩৬৬ ১৪৬ 
ঞঁ ও (৬১) ঞঁ ২৪৪ ১৪৬ 
(৬ এ ভক (৩£5) এঁ ০২৫৮ ৭৫a 


পায়া 8 বাদ 


(প্রতি) (ঘনমিটার) (ঘনমিটার) 
৬ মি.মি. পলেম্তারা (৪ : ১) বর্গমিটার ৯১৯৮ ০৭২" 
(৮) ১৯ এ এ (৩$১) ঞঁ ০৬৪ ১৯২ 
এঁ এ (8৪১) এ ৯৫১৮ ২৯৭ 
(৯) সিমেন্ট ফ্লাস্‌ পয়েটিং (৩: ১) ত্র ০'১২২ ০৬৬৬, 
এ এ (৪:১১) এ ০০৯২ ০৩৬৬. 


পাথরকুচি সিমেন্ট বালি লোহা 

(ঘ. মি.) (ঘ.মি.) (ঘ.মি.) কু.) 

(১*) ৫, মি.মি. আর. সি. স্নাব %বর্গ ৪৪৭ ১১২ ২২৩ ৩২২৬ 
পাথরকুচি (৬-১৯ মি.মি.) এবং মিঃ 


৮% লোহা ব্যবহারে (৪ £ ২$ ১) 

৭৫ মিমি. এত এ ত _ ৬৭০ ১৬৭৫ ৩:৩৫ ৪৮২৬২ 
১০০ ও ভরত. এ ত ৮৯৩ ২২৩ ৪৪৭ ৬৮৩৫৪, 
১২৫ ও ওত এ ও ১১১৮ ২৮০৫৫৯৭৮৭৪৪, 
১৫ ও এওঁ এ ত্র ১৩৪৪০ ৩৩৫. ৬৭০ ৯৫৫০৮ 


ঝামা স্গরকি চুন 
(ঘ. মি.) (ঘ. মি.) (ঘ. মি.) 
(১১) ৭৫% মি.মি. জলছাদ (৭ : ২: ২) বর্গমিটার *'০৭৫ ০০২১ *০২১ 


স্পল্লিম্প্ভি 
(৬) সরকারী কাজে মাপ নেওয়ার নিয়ম 


আমর যে-ভাবে মাপ নিয়ে বিভিন্ন বাড়ীর ক্ষেত্রে প্রাকৃকলনগুলি করেছি 
সরকারী কাজে ঠিক সে-ভাবে সব সময় মাপ নেওয়া হয় না। রেল-বিভাগ, 
পোর্ট-উরস্ট, ইম্প্ুভমেপ্ট ট্রাস্ট প্রভৃতি বিভাগের মাপ কী ভাবে নেওয়া হয় 
লেটা জেনে ঠিকাদারের পক্ষে রেট্-দেওয়া যুক্তিযুক্ত । আমরা যেহেতু এ-গ্ৰন্থে 
পি. ডাবলু, বিভাগের মেন্টল-দার্কেলের সিডিউল অনুযায়ী এস্টিমেটগুলি 
প্রণয়ন করেছি সেজন্য এখানে এ বিভাগের প্রচলিত নিয়মগুলি লিপিবদ্ধ করা 
গেল । এ বিষয়ে অধিকাংশ আইটেমে “ঠিকাদারের জ্ঞাতব্য’ অনুচ্ছেদেও নিৰ্দেশ 


সরকারী কাজে মাপ নেওয়ার নিয়ম ৩৫% 


দেওয়া হয়েছে। তবু ঠিকাদারের পক্ষে টেঙার দেওয়ার সুবিধার জন্য এখানে: 
পি. ডাবলু. ডি.-র মাপ নেওয়ার পদ্ধতিগুলি একত্র সংকলন করে দেওয়া গেল ৷ 

(১) ইটের গাথনি (|) ১৮, ৫” এবং ৩' দেওয়ালের ক্ষেত্রে দেওয়ালের 
মাপ নেওয়ার সময় জানালা-দরজা-ফোকর্‌ ইত্যাদি বাদ দেওয়া হবে। প্যারা 
পেটের দেওয়াল ঘদিও একতলার উপর, তবু তার মাপ উঠুবে অব্যবহিত নিচের 
তলার গাঁথ.নির সঙ্গে, সেখানকার রেট অনুযায়ী । 

(২) আর. সি. কংক্রিট £ (1) কংক্রিটে ফোঁকর্‌ থাকলে তার মাপ বাদ 
ষাবে। কংক্রিটের ভিতর রি-ইন্ফোর্সমেন্ট ছড় যতটা স্থান নিয়েছে সেটা ঘন, 
পরিমাণ নির্ণয়ের সময় বাদ দেওয়া হবে' না ৷ 

(ii) নক্সায় বৰ্ণিত দৈৰ্ঘ্য (হুক এবং জোড়াইস্থলের জন্য বাড়তি মাপসহ ) 
কাধক্ষেত্রে ব্যবদ্ৃত হলে পুরো মাপ উঠবে। ক্ষেত্র-বিশেষে ঠিকাদার ছড় কাটার 
বিড়ম্বনা এড়িয়ে যাবার জন্য, সামান্য কিছু বড় হলে, ছড় না কেটেই ব্যবহার 
করেন। সেটা অনুমোদনযোগা হলেও সেজন্য ঠিকাদার মাপ পাবেন না। 
বাইগার তারের ওজন ধর্তব্য নয়। ছড়ের দৈর্ঘ্য পাকা খাতায় তুলে হিসাব 
অনুযায়ী তার ওজন নির্ণয় করা হবে এবং কুইণ্টাল দরে পেমেন্ট করা হবে ৷ 

(৩) পলেস্তার। ঃ সদর এবং মফঃন্বল দিকের পৃথক পৃথক মাপ নেওয়ার 
সময় জানালা, দরজা বা ফোকরের এক-তৃতীয়াংশ ক্ষেত্রফল বাদ যাবে । এটা 
করা হচ্ছে এজন্য যে, জ্যান্ব,, সফিট্‌ ইত্যাদির বিস্তারিত মাপ খাতায় তোলা 
হচ্ছে না । অর্থাৎ ধরে নেওয়া হচ্ছে__জানালা-দরজার ফোকর্‌ সম্পূৰ্ণ বাদ 
যাচ্ছে এবং জ্যা্ -সফিটের মাপ (জানালা-দরজা-ফোকরের দুই-তৃতীয়াংশ ) 
ঠিকাদাঁরকে ধরে দেওয়া হচ্ছে। 

(৪) হোয়াইট-ওয়াশ, কলার-ওয়াশ, জিমেন্ট-ওয়াশ ইত্যাদি £ 
দেওয়ালের ক্ষেত্রফল থেকে জানালা, দরজা, ফোকর্‌ ইত্যাদি বাদ ঘাবে না। 
জ্যাম্ব,, সফিট্‌ ইত্যাদি বাঁবদে কোনও মাপও নেওয়া হবে না। 

(৫) রঙের কাজ £ জানালা, দরজা, গ্রিল, কোলাপ-সিব গেট, করে 
গেটেড টিনের ছাদ প্রভৃতিতে রঙ করার ক্ষেত্রে মাপ নেওয়া হবে সমতল ক্ষেত্র 
ফলের উপর, অর্থাৎ খাজকাটী বা ঢেউ খেলানো অংশের মাপ ধর্তব্যের মধ্যে 
আসবে না। জানালা-দরজার ক্ষেত্রে চৌকাঠের মাপ নেওয়া হবে না, চৌকাঠ 
বসানোর পূর্বে দেওয়ালের ফোকরের মাপটুকুই শুধু খাতায় তোলা হবে। অন্ন 
ভাবে গ্রিল বা গ্রেটিং-এর ক্ষেত্রে চৌকাঠের ভিতর-ভিতর মাপ নেওয়া হবে। 
করোগেটেড টিনের ছাদে ঢেউছাড়া দৈর্ঘ্য প্রস্থ মাপ নেওয়া হবে ৷ প্রতিটি 


৩৫৮ ৰ বাস্ত-বিজ্ঞান 
ক্ষেত্রে খাতায় তোলা ক্ষেত্রফলকে একটি বিশেষ “সংখ্যা” দিয়ে গুণ কর| হবে এ 
সব খাজ, ঢেউ ইত্যাদির পরিপূরকের জন্য । নিম্নলিখিত তালিকায় প্রতিটি 
ক্ষেতে লেই সংখ্যাটি স্থচীত হল: ১08৫৬ এ 

রঙ-করা কাজের বর্ণনা একদিকে রঙ. দুদিকে রঙ 


“গুণিতক সংখ্য।” “গুণিতক সংখ্যা". 


10 কাঠের জানালা-দরজার ক্ষেত্রে 


কাচের জানালা ১৬ 
প্যানেল, ফ্লাশ ব্যাটেন, ১ ২ 
ভেনিশিয়ান, ফিক্সড-লুযুভার ১ই ৰ 

উ প্যানেল, উ কাচ ৰু ন 

ই প্যানেল, উ কাচ ন ১ 

ই প্যানেল, উ ভেনিশিয়ান (অথবা ফি ল্য) ১৬ ২২ 

ই কাচ, উ ভেনিশিয়ান ঞঁ ১৪ ২ 

জালতি দেওয়| (জালে রঙ দেওয়া ন| হলে) ই ই 

ওঁ _ (জালে রঙ দেওয়া হলে) & ১ 

করোগেটেড টিনের পাল্লা ১ ২ 

(i) করোগেটেড টিনের ছাদ/দেওয়াল ১৯ ২৬ 
(i) গ্রিল, গ্রেটিং (ওয়েন্ডেড মেশ,) fac ই 

(1%) কোলাপ.সিবল্‌ গেট ঢ় ১২ 

(৮) রোলিং শাটার ১৪ ২ 

(৬1) লোহার জানালা (কাচ লাগানো) ণ্ ু 


সলিল্থি্ট 
(চ) বিভিন্ন আইটেমের মাপ ও উচ্চত| 

প্লান দেখে বাড়ি তৈরী করার সময় আমরা অনেকগুলি নির্দেশ নক্সায় 
খুঁজে পাইনা । বিশেষ করে কোন্‌ উচ্চতায় কোন্‌ বস্তুটি থাকলে সুবিধাজনক 
হবে তার নির্দেশ প্র্যানে থাকে না। সাধারণ বাঙালী পুরুষ ও রমণীর গড় 
উচ্চতা অনুসারে একটা তালিকা! প্রণয়ন করা গেছে-_যে নির্দেশটি হয়তো 
ভত্বাবধায়কের কাজে লাগবে। সাধারণত মেঝের “ফিনিশ, লেভেল’ থেকে 
উচ্চভাটা ধর! হয়েছে । যেখানে তা ধর] হয়নি সেখানে কোথা থেকে মাপ 
নেখয়। হয়েছে তা উল্লিখিত হয়েছে। 


সি 
— 


(১) 
(১১) 
(১২) 
(১৩) 


(১৪) 


(১৫) 
(১১) 
(১৭) 
(১৮) 


(১৯) 
(২) 


(২১) 
(২২) 
(২৩) 
(২৪) 
(২৫) 
(২৯) 


সাধারণ বাড়িতে প্লিদ্, ছৱি চিনো 


বিভিন্ন আইটেমের মাপ ও উচ্চতা স 


পপ ০ 


পিঁড়িতে রেলিং-এর উচ্চত৷ ৯** , (নোজ্জিং থেকে) 
প্যারাপেটের মাপ ১,১** + (ছাদের সমতল থেকে) 
মিড়ির রাইজ ১৬% ১ (১৫১৭১ মিমি, এক ষধো। 
বারান্দা রেলিং-এর উচ্চতা ১১৯৯ » 

আর. পি. জালির টুক্রো ২** মিলিমিটারের ঞণিতকে 

দরজায় “ম্যাজিক-আই'-এর কেন্দ্র ১৫,* মি, মি. 

বলবার বেঞ্চ বা চেয়ার ৪২৪. ৪ 

দরজায় তালা বা তালার কড়া ১,*** মি. মি. 

দরজার মাথা (লিন্টেলের তলা) ২১১৯৯ ॥ 


/ 


ঘরে স্কাৰ্টিউ-এর উচ্চতা ১১ থেকে ২০৯ দি. মি, 
রান্নাঘরে এ এ ৪+* মি, মি, 
স্নানঘরে ড্যাডোর এ ২,*** মি. মি, কলের কাছে, গত 
১,*** মি. মি, 
রান্নাঘরে দাড়িয়ে রানা করার 
জন্য টেবিলের মাথা ৮** মি, মি, 
ওঁ টেবিলের বিস্তার ৫,» মি. মি. (চওড়ার মাপ) 
নিচু তাক মেঝে থেকে ৫১৮, 
ক্সানঘরে সাওয়ার রোজ-এর উচ্চতা ২*** * 
ওঁ নিকটতম দেওয়াল 
থেকে দূরত্ব F 8852 
ওঁ স্টপ্‌.ককের উচ্চতা ১১৩৯৪ ০ 
এ মাওয়ারের নিচে 
কলের মাথা নি 


ওঁ শেল্ফ, বা তাকের উচ্চতা ১,৪*-১।৭** * 
পায়খানার প্যানের মাথা ৩** মি, ছি. 
পায়ধানায় ড্যাডোর উচ্চতা Vee ৮ 
ওয়াশ-বেসিনের মাথা টি ও 
সিলিং ফ্যানের তলদেশ লি 
ইলেক্ট্রিক ভুইচ-হোর্ডের ও ১,৪** » 


ব্ৰাস্ত-শ্ৰিভ্ভাল্ন $ 


“সাধারণতঃ, এই এন্বে তত্বাবধায়ক, ঠিকাদার, মিশ্তরী এবং এল. মি. ইণ্পাম 
আপার সাব্ডিনেট্রাই বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন--ইহাই হয়তে| গ্রন্থকার ইঙ্গিত 
করিয়াছেন কিন্তু একটু বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি লইয়া দেখিলেই ইহা সহজেই প্রতীয়মান 
হুইবে যে, পুস্তকখাঁনি অনেক ডিগ্রীধারী ' বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার ৰ নান| 
বিষয়ে এবং কর্ণে সহায়ত! নামিয়া উপযোগী. হইয়াছে। তাঁহার এই গ্রন্থের বহুল 
প্রচার কামন। কবি ।” 

-জীজিতেন্দ্ৰনাথ দাশগুপ্ত, বি. ই., এম. আই. ই., এম. আই, আর. সি. । 

“এই পুন্তকটি বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়ারিং ক্কুনসমূহের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়া 
উচিত । এমন কি, তরুণ ইঞ্জিনিয়ারদের অবশ্যপাঠাও হওয়| উচিত। কোন বিষয়ই 
তিনি ৰাদ দেন নাই । বাড়ীর গ্যান করা, বান্ধৱ স্বাস্থাবক্ষা, বাস্তব উদাহরণ, ব্যয়- 
নির্মাণ-প্রণালী; প্রভৃতি অধ্যায়ের সংযোগে ইহ. পূর্ণত| লাভ করিয়াছে । বচয়িত| 
একজন স্থলেখক ; কাঁজেই, তীর লেখা বইটি অত্যন্ত মনোরম হইয়াছে।” 

_ শ্রীরমেক্্রনীথ রায়, মুথা-বাস্তকার ভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার । 

“ৰাস্ত-বিজ্ঞানে বহু দিনের একটি ত হইয়াছে। লেখক বাস্তব 
দৃষ্টিভঙ্গী লইয়| সহজবৌধা ভাষায় বাস্ত-শি 


ES 


মাণ-কৌশল লিখিয়া খাহাদের 
উপযোগী শুধু ভারতীয় ভাঁধা কেন, ইংরাজী ভাষাতেও কোন উপযুক্ত বই নাই বলিয়া 
আসি জীনি-_তীহাঁদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন ঠা 1 | গৃহনিষ্সাণ-শিল্প-শিক্ষণে এই 
বইখানি শুধু যে নিত্য প্রয়োজ জনী হইবে তাহাই নহে, বস্তুতঃ প্রত্যেক শিল্প-বিদ্যালয়ে 
ও মহাবিদ্ধালয়ে পাঠ্য-পুন্তক হিসাবে গ্রহণ করাও অপরিহার্য হইয়া উঠিবে ৷” 
_ঞ্রশচীন্দ্রনাথ গুপ্ত, মুখা-বাস্তকার, নির্মাণ পর্যৎ, পশ্চিমবঙ্গ দরকার | 
“বাংলা ভাষায় লেখা ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কিত বই খুব কম। এই গ্রন্থের লেখক 
একজন অভিজ্ঞ বাস্ত-বিদ্‌। তাঁহার এই নতুন প্রয়াসের জন্য বাংলা. ভাষাভাষী 
মাত্রেই তাহাকে অভিনন্দন জানাইবেন। পাঠকদের স্থবিধার জন্য গ্রন্থথানিতে 
অসংখ্য চিত্র ও নক্সা সংযোজিত হইয়াছে” _ যুগীন্তর 
“বাস্ত-বিজ্ঞান নিয়ে এর আগে যে বাংলা ভাষায় বই লেখা হয়নি, তা নয় 
ভূমিকায় লেখক পূর্বস্থরীদের নাম ও বইয়ের নামের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দীর্ঘ 
বিরতির পর এইটিই প্রথম বই, যাতে বিভিন্ন দিক থেকে বিষয়টি সম্বন্ধে বিস্তৃত 
আলোচনা কর! হয়েছে ৷” _-আনন্দবাজার পত্রিক৷ 


